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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании Соо§1е в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прогало достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осугцествляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а такж:е к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, сугцествуюгцие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Компания Соо§1е гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, иринадлеж:ат обгцеству, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, иредотврагцаюгцие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы такясе просим Вас о следуюгцем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг Ооо§1е для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему Соо§1е автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста моясет 
оказаться полезным, свяясптесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты Соо§1е. 

В каясдом файле есть "водяной знак" Соо§1е. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы при помогцп программы Поиск книг Ооо§1е. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, иозволяюгцих определить, моясно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Соо§1е, то ее моясно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских прав моясет быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо§1е 

Миссия Соо§1е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг Соо§1е помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 
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вГДАВЛЕШЕ. 



Отщ;шлгъ Ш. О кораблестроеши. 

Наличное число судовъ. — О судахъ, сиу- 
щеяныхъ въ 1860 году; о т^^хъ, которыхъ 
постройка продолжается и о виовь-строю- 
щвжея судахъ: въ С.-Петербург^^ , Крон- 
шт|д|г)^, Архангельск']^, Никодаев*}^, Астра- 
хани, въФинляид1Н и заграницей: въАн- 
ГЛ1И, ФранцЫ, 111вец1я и Америк-1^ 

Отд'&фГь II. Объ исправдеши судовъ и к№ ме- 
ханизмовъ. 

Исаравлен1е судовъ ори портахъ: С.-Пе- 
тербургскомъ, Кронштадтскомъ , Архав- 
гельскомъ, Астраханскомъ , Свеаборг- 
сковгь, Ревельсхомъ и Николаевскомъ . . . 
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III* О старыхъ военныхъ судахъ. 

Разломка и продажа старыхъ военныхъ 
судовъ и обращен1е я^^которыхъ изъ нихъ 
въ портовыя и подъ блокшиФЫ въ С.-Пе- 
тербург-к, Кронштадт]^, Архангельске, Ни- 
колаев'Ь, Астрахани, Свеаборг-1^ и Ревел^^. 77 -*^^ 

•тд'&лъ 1Т. О вооружеши судовъ в снабжеши ихъ 

. запасами • 83-.ев 

Отщ'шипв 'Ш. О заготовлети м передач-Ь въ пор- 
ты кораблестроительныхъ мате- 
р1аловъ. 
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Экяпажесше матер1ажы.и вепц!.— Кают- 
ные приборы. — Лампы и ФОнаря. — Ко- 
жи. — Парусныя оодотна. — Самовары и 
кружки.— Гвозди. — Пенька. — Металлы 
(железо, м^дь, чугунъ). — Древесный 
уголь. — Заготовлен1е , разсортировка и 
хранеше л'Ьсовъ 8в— 166 

Объ устройстве портовъ И адии- 
ралтействъ. 

Ш1ц1я раецвряжен!». — Порты : С.-Пе- 
тербургск1Й, Кронштадтск1Й, Архангель- , 
сшй,Николаевск1Й,Севастопольск1йуАстра- 
ханск1Й, Свеаборгск1Й и Ревельск1й 1бв — 174 

Отдоить 1П11. о заводахъ и яхъ д'бятельвости. 

Адмиралтейскге Ижорск1е заводы. — 
Кронштадтск1й пароходный заводъ. — 
Шмршемск1Й заводъ. — Астрахансмй за- 
водъ. — Канатные заводы: въ Кронштадт^^ 
Архангельски и Николаев']^. -^ Лесопиль- 
ные заводы: въ С. -Петербурге, Крон- 
штадте, Архангельске и Николаеве . . 
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Отд'клъ ЖЖ» О денежныхъ д матерхальныхъ ка- 
питалахъ по 1сораблестроительной 
части. 

Передача капиталовъ въ Государствен- 
ное Казначейство. — Матер1альные капи<- 
талы. — Продажа имущества. ** Ссуды & 
пособ1я. — Убытки, принятые на счетъ 
казны. — Обороты суимъ, ассигнованныхъ 
Департаменту. — О Финансовой смете Де- 
партамента 203- 
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о ревиз1й шнуровыхъ книгъ, денеж- 
ной и матер1а1ьной отчетйости...« 990^237 



0тд1игь ХЖ. О м'Ьрахъ къ усп'Ёшному введетю 

въ д'Ьйсше новаго полая№Н1я объ - 4^ 
управлещиМорскимъ в-Ьдомствомъ 

и вообще по делопроизводству 237—244 
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0тщп^п0 ниш. О м'Ьрахъ и распоряжен1яхъ, состояв- 
шихся въ 1860 году по Департвг 
менту къул^учшенш кораблестрои- 
тельной ч|№ти и о надобностяхъ, 
предстоящвхъ въсемъ отношев1и. 

о главномъ инженеръ-уеханик^^. — Рас- 
поряжен1я и м^ры по судостроетю, судо- 
вой части и по судовымъ цеханвзмамъ. — 
Расоред^ен1е работъ между пароходвьгаи 
заводами. ~ О пересмотри штатовъ 1840 г. 
по снабжешю судовъ, отправлаемыхъ въ 
дальшя плавай! я, и о портовыхъ запа- 
сахъ. — О преобразовав1и Рабочихъ эки- 
пажей. — Объ устройств^^ мастерскихъ. — 
О зам^^^^ ручнаго труда мехавизмомъ. — 
Объ ивструкщи лицамъ, служащимъ по ко- 
раблестроительной и л-Ьсвой частямъ. ^ 
Объ обра8ован!и хорошвхъ мастеровыхъ 
изъ соотечествевниковъ 244 — 276 



Настоя1Ц1Й отчетъ о д'Ьвствхяхъ Кораблестроительнаго Де- 
партамента за 1860 годЪу па свойству предметовъ, входящихъ 
въ кругъ обязанностей, возложенныхъ на Департаментъ Вы- 
сочайше утвержденныиъ 27-го Января того же года положе- 
Н1емъ объ Общемъ образоваши управлешя Морскимъ в'бдои- 
ствомъ, подразд'Ьляется на двтьмадцать сл'Ьдующихъ отд'1ловъ: 
I. О кораблестроен1в. 

Въ этомъ отд^л'Ё заключаются также св']&д%н1я 
о снабженш судовъ механизмаив. 
II. Объ исправлен1и судовъ и ихъ механизмовъ. 

III. О разборе и проданЕг)^ старыхъ судовъ, а также объ обра- 

щен1и военныхъ судовъ въ портовыя и подъ блокшиФЫ. 

IV. О вооружен1и судовъ и снабжен11 ихъ запасами. 

У. О заготовлен1ц и передач'^ въ порты мцтерхаловъ, ве- 
щей и металловъ. 
У1. Объ устройств'^ портовъ и адмнралтействъ. 
УП. О заводахъ и ихъ д'Ьятельности. 
У111. О рабочихъ силахъ. 
IX. О движети денежныхъ и матер1альныхъ капиталовъ по 

кораблестроительной части. 
X. О денежной и матерхальаой отчетности. 
XI. О м'Ьрахъ, принятыхъкъусп'6шномувведен1ювъд'1йств1е 
новаго положен1я объ управлеши Морскимъ в'Ьдом* 
ствомъ в вообще по делопроизводству; к 
ХП. О мЪрахъ и распоряжешяхъ, состоявшихся въ 1860 году 
по Департаменту къ улучшешю кораблестроительной 
части и о надобностяхъ, предстоящихъ въ семъ отно- 
шеши. 
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ОТД'ЁЛЪ I. 

• 1ФР111ВСТРФВ111. 

НАЛИЧНОЕ ЧИСЛО СУДОВЪ. 

Въ 1860 году вс^хъ судовъ, считая въ томъ чшсЛ ж 
строящЫся, состоям: 

Паровыссь еудаеь: 

Кораблей 9 

Фрегатовъ 13 

Корветовъ ^ 22 

Клнперовъ 12 

Пароходо-фрегатовъ г . ^ 9 

Канонирсквхъ лодокъ 79 

Яхтъ 2 

Шкунъ 25 

Военныхъ транспортовъ 8 

Малыхъ пароходовъ 49 

Паровыхъ барказовъ и катеровъ.. 11 

Шавучшхъ доковъ. . ^ 3 

Итого*. 242 
На всЁхъ этихъ судахъ въ общей сложности: 
Паровыхъ нарицательныхъ силъ 36.935 
Число орудай 2.374 

Паруемыхь: 

Кораблей . . ^ • . . л. 10 

Фрегатовъ 6 

Корветовъ 3 

Бриговъ « 5 

Шкунъ 17 

Люгеровъ 2 

Тендеровъ 3 

Травспортовъ 13 

Яхтъ 12 



Итого.. 71 
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Число орудШ ^*Г51*. . . . 1,477 

Всего паровыхъ и парусныхъ су- 

довъ * 313 

На Н11хъоруд1Й 3.851 

Кром'Ьтого порто^ыхьяластовыхь 

судовъ^развыхънавмеоовав]й. • 474. 
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С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й ПОРТЬ. 

к. щк, штштя и воду выев! г. 

1) III • пушечный квраОль 
Николай 1-й»» 

Корабяь по строе нъ изъ курляндскаго дуба и частью изъ 
1вствеиицы. Свущеаъ на воду, въ врцсутствш Государя Им- 
ператора, 18-го Мая, а 18-го Августа отведенъ въ Крон- 
штадгъ, на гидравлвческомъ плавучемъ док-Ь, для окончатель- 
ной отделки, установки механизма в вооружен1я. 

Для обезаечен1я благополучнаго спуска корабля на воду, 
согласно съ заключен1емъ Корабдестроительваго Техническаго 
Комитета, совместно съ Капитаномъ надъ С.-Петербургскимъ 
Портомъ и Еомандвромъ корабля, приняты были сл-Ьдующгя 
м^ры: 

а) Для ослаблен1Я напора течен1я р^ки на корабль, при вьн 
ход* его изъ устья элинга, съ тою цЬл1Ю, чтобы корабль не 
прижало къ л*вой дам 61;, поставлены были поперегъ течешя, 
въ шахматномъ положен!», внвтовыя каноннрсшя лодкй,а[1алы 
съ л^воб стороны элинга обиты были войлокомъ и обложены 
матами, на случай если бы корабль коснулся ихъ. 

б) Им-блся въ совершенной готовности, подъ парами, бук- 
сирный пароходъ. 

и в) Положенъ былъ въ р-Ьку якорь, в'Ьсомъ до 150 пуд., 
съ толстымъ при немъ кабельтовомъ, на особомъ барказ*. 

По спуск-Ь на воду корабль углубился: 

Ахтеръ-штевнемъ • • • ♦ • • * 18 ф. 16 д. 

Форъ-штеввемъ « , . « «^^ «гФивм « . 14 1> 6 » 
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Рй^мтретя корабле: 

Д1яяа 238 Ф. 6 д. 

Шибана 68 » 3%'» 

Глубина инт]р8«а 124 » 11 » 

УглублаЁое «ъ полномъ грузу: 

Форъ-штевня 25 » 2 > 

Ахтеръ-штевня 26 » — » 

Водоизм'Ьщеше • 5.426 тон. 

Строевыхъ тоннъ] 3.468*^/з^ 

Ко времени спуска корабля на воду, онъ былъдоведенъ до 
% частей его готовности; стоимость его простиралась до 
799.987 руб. 75 коп. 

Стрттелями корабля были: 

1) Со времени приступлсн1я къ составлешю чертежей и 
огЬтъ на постройку корабля, именно: съ Сентября 1853 по 
Сентябрь 1855 года, Корабельный Инженеръ-Капитанъ Шат- 
тенъ, подъ нецосредственнымъ наблюдетемъ Генвралъ-Ма1ора 
Гринвальда. 

2) Съ Сентября 1855 по Октябрь 1856 года, Гёнералъ* 
Маюръ Чернявсюй. 

3) Съ Октября 1856 по Сентябрь 1857 года, Штабсъ-Ка- 
питанъ Павловъ; и 

4) Съ Сентября 1857 года Поручикъ Михайловъ. 
Посл'6дн1е оба подъ наблюдешемъ Генералъ-Ма1ора Чер- 

нявскаго. 

Окончательная отделка корабля въ Кронштадте поручена 
г. Михайлову. 

Новое положен1е о выдач'Ь корабельныиъ инженерамъ на- 
градныхъ денегъ, за построеше вновь, тимберован1е нисправ- 
леше судовъ, удостоилось Высочайшаго утвержденЫ 14-го 
Марта 1860 года. 

Посему лица, участвовавшхя въ построен1и корабля «Импе- 
раторъ Николай 1-й», ин^ли право на получев1евознаграждешя 
за работы, произведенныя на корабле съ 14-го Марта 1860 
года по день спуска, по новому пошакешю. 
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?ъсл'Ьдств1е сего^Адмяралтействъ•Сов*тъ(журна^ъ 12-го 
Сентября, ст. 21,834), согласно съ представлеа1ем*ь Департа- 
мента, положидъ: 

яЛицамъ, находившимся пря строении корабля «Им ператоръ 
1иколай 1-й», съ 14-го Марта 1860 года, по день спуска ко- 
рабля на воду, въ вознаграждеше трудовъ ихъ, назначить 2^^ 
суммы, составляющей, пропорд1онально см'Ьтиому псчисле- 
рю, стоимость работъ, произведениыхъ въ означенный проме- 
кутокъ времени, т. е, съ 49.663 руб, 15 кои* — девятьсотьде- 
вниосто три руб. двадцать шесть кои., и изъ нихъ половину 
|[496 р. 63 к.) выдать строителю; одну четверть (248 руб, 
Я^2 копО — €20 помаи^микамь^ а другую (248 р. 31*/^ коп,) — 
ондунторамь и комендорамь.я 

Какъ постройка корабля производилась Поручикомъ Мя- 

Еайловымъ, подъ наблюден1емъ Генералъ-Махора Чернявскаго, 

го возникъ вооросъ: кому изъ сихъ лидъ сл1^дуетъ выдать 

деньги, присужденныя Адмиралтействъ-Сов^томъ строителю 

)рабля? 

Адмиралтействъ-Сов-Ьтъ, им-Ья въ виду, что постройка ко- 
рабля «Императоръ Николай 1-й», начата была Генералъ-Ма1о- 
I ромъ Чернявскпмъ , и что назначенный впосл1^дств]и Пору- 
Ивякъ Михайловъ исполнялъ работы подъ непосредственньшъ 
рЩ|аблюден1емъ и руководствомъ Генералъ-Магора Череявскаго, 
1^ какъ относительно правильности и прочности постройки, такъ 
и въ отиошенш спуска корабля на воду, журналомъ 2-го 
Ноября 1860 г. ст. 21.858, призпалъ, что наградныя деньги, 
_налначсппыя строителю корабля «Императоръ Николай 1-й)*, 
должны быть выданы Генералъ-Ма1ору Чернявскому. 

По ограниченности средствь столярныхъ мастерствъ въ 
юртахъ, столярный работы на корабл^ не могли быть произ- 
ведены казенными средствами и казенными матершла^ш. 

По этому, на эти работы и отдЬ.ику каютъ на корабле ас- 
1гновано было, по см-ЬтЬ на 1860 годъ, 25,000 рублей се- 
1ебрамъ. 

При исчислен1и этой суммы, взято въ основак1е, что по- 
|обиый же расходъ по 131 пушечному кораблю аСинопъ», обо- 
шелся въ 27.494 руб. 
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Бывипй 1Соманд|ромъ корабая, Каштанъ 1-го ранга Паниг 
Фядр|ъ ходатайствовав объ отдач-Ь означенныхъ работъ на 
кораба^ столярному пастору Декстеру^ какъ дячно еиу Юв'Ь* 
стному по его искусству въ этомъ д'Ь^^Ь и отчетливому выпол- 
нев1ю работъ на многихъ военныхъ судахъ нашего ФЛота* 

Первоначально Дейстеръ согласился принять на себя эти 
работы, по составленнымъ на оныя описи и см'бтЬ, за ассигно* 
ванную сумму, въ чемъ и далъ подписку; впосл^дств1и же, 
когда новый Командиръ корабля, Капитанъ Ьго ранга Изыль- 
метьевъ нашелъ нужнымъ произвести дополнительный работы 
по столярной части> изъ коихъ н'Ькоторыя удостоились одоб* 
реши Его ИмпЕРАторскАГО Высочества Генералъ-Адми- 
рала, Дейстеру отданы, съ разр'Ьшен1я Управляюш(аго Мор* 
ским1% Минвстерствомъ, ьс^ столярныя работы по кораблю за 
27.000 руб. 

Распоряжеше это утверждено Адмиралтействъ-Сов^томъ, 
по журналу 21-го Декабря ст. 20.900. 

Машина для корабля въ 600 силъ, кром^ котловъ, изго- 
товлена въ Англ1и на завод')^ ГомФрейса, за 27.000 Фун. стерл. 
(189 т. р. сер.), съ доставкою и установкою. Она уже до- 
ставлена въ Кронштадтъ. 

Котлы изготовлены на Ижорскомъ завод'Ь и обошлись 
казн'Ь, ВМЕСТЕ съ железными дымогарными трубками , выпи- 
санными изъ Авгл1и, въ 45 т. р. сер.; такимъ-образомъ общая 
стоимость механизма простирается до 234 т. р. сер., а кащдой 
нарицательной силы — до 390 руб. 

2) 4А-ТИ пушечный «^регатъ «ОеляСл)». 

Фрегатъ построенъ изъ дуба и частью изъ лиственнщл, 
казенными средствами. 

По недостатку казенныхъ мастеровыхъ, нанято было воль- 
нонаемныхъ: въ 1859 году — на 21.865 р. 92 к. и въ 1860 
году — на 42.127 р. 26 коп., всего на 63.993 р. 18 к. Кром'Ь 
того, вс^ столярныя работы на ФрегатЬ, меблировка и устрой- 
ство каютъ производятся съ подряда, за 18 т. рублей, столяр- 
ныхъ д^^лъ мастерами Дейстеромъ и Шмидтомъ. 

Фрегатъ спущенъ на воду, въ ирисутств1и Его Импвра- 
торсклго ВысочЕства Генералъ-Адмирала, 8-го Октября, а 
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16-го отведенъ въКронштадтъ на гндраыическою иавучемъ 
док^^, для окончательной отделки, установки механизма и во- 
оружен1Я. 

Общая стоимость Фрегата, при спуске его на воду, проств- 
ралась до 606.708 рублей. 

По спуск* на воду Фрегатъ углубился : 

Ахтеръ-штевнемъ 16 ф. 1 дгом. 

Форъ-штевнемъ 12» 8*/, » 

Ралмпренгл фрегата: 

Длина 230 » — » 

Ширина. . /. 46 » 6 » 

Глубина интрюма 23 » 10 » 

^ Углублеше въ полномъ грузу :' 

Форъ-штевня 18 » 6 » 

Ахтеръ-штевня 20 >» 6 » ^ 

Водоизм'бщенхе • • • 2.д58|7б тор. 

Строевыхъ тоннъ * 2.280У^ > 

Къ строешю фрегата приступлено 16-го Ноября 1857 г. 
Стртктелямч его были : 

1) Съ начала постройки до Сентября 1858 года, Корабель* 
ный Инженеръ Подполковннкъ Карновсюй. 

2) Съ этого времени до 21-го Января 1860 г., Генералъ- 
Ма1оръ Дмйтр1евъ ; и 

3) По случаю назначешя г-на Дмитр1ева Инспекторомъ 
Кораблестроительныхъ работъ С.-Петербургскаго порта, — 
Поручик» Шведе! которому поручена и окончательная отд'1&лка 
фрегата въ Кронштадте. 

По кораблестроительной части, Фрегатъ готовъ былъ къ 
спуску въ половине 1юля месяца ; но самый спускъ замедлился 
въ следств1е затруднешй, который встречены были при произ- 
водств'Ё работъ по устройству перемычки, для осушенЫ устья 
алнага и надлежащаго за тЬмъ осмотра и поверки спусковаго 
фундамента. 
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Эта работы был окончевы и перемычка разобрана ко 2-11у 
Октября, 

Изготовденхе ця Фрегата машины, въ 360 свлъ^за 175.732 р. 
50 коп., начато было въ С.*Петербургскомъ Гиванопшсти- 
ческомъ Литейномъ и Механвческомъ Заведенк ; далЬвЪйшее 
же нсподнен1е заключеннаго съ заведешемъ контракта по сему 
предмету бьио передано, какъ объ этомъ объяснено въ отчегЬ 
за 1859 годъ, С.-Петербургскимъ заводчивамъ Ка'рру и Мак- 
Ферзеву. 

По восиосл^довавшецу Высочайшему соизволение наза- 
казъ для фрегата «Пересв'Ьтъ» новаго механизма, Его Импе- 
раторское Высочество Генералъ-Адииралъ, по журналу Ко- 
раблестронтельнаго Техническаго Комитета, изволилъ' разре- 
шить : «изготовленные на заводе Карра и МакФерзена котлы 
для прежняго механизма Фрегата «Пересв1ты1 поставить на Фре-* 
гать «Ослабя», согласно съ предположешемъ Главнаго Инже- 
неръ-Механика Балт1Йскаго Флота ; котлы же. Сделанные для 
фрег&та «Ослабя», обратить възапасъ, для употреблен1сг на од- 
номъ изъ колесныхъ пароходовъ или на другомъ судн^, по 
усмотр']^н1ю Главнаго Инженеръ-Механика.» ' 

Вм'Ьст^ съ гЬмъ, Главный Инженеръ-Механикъ нашелъ 
необходимымъ заменить н'Ькоторыя части механизма новыми 
и сд'Ьлать н^которыя приспособлен{я въ паровонъ ящЙ1гЬ. — 
На исполнеше этихъ работъ, за 6.997 руб., заключенъ кон- 
трактъ съ заводчиками, съразр^шешя Адмиралтействъ*Совйта 
(журн. 30 1юля ст. 21.736). 

Такимъ образомъ механизмъ для Фрегата сОелабя» будетъ 
стоить 182.729 руб. 50 коп. 

Механизмъ готовъ и устанавливается на Фрегатъ. 

3) 19-ти пушечный порветъ сВвгтгырь)й 

Корветъ построенъ изъ дуба и частью изъ лиственйцы. 
Спуц^енъ на воду, въ присутств1и Его Императорскаго Вы- 
сочества Генералъ-Адмирала, 6-го Сентября, а 9-го отведенъ, 
на гидравлическомъ рлавучемъ док^, въ Кронштадтъ, для окон- 
чательной отд'Ьлки, установки механизма д воружешя. 

Страшммм корвета былъ К<фабельный Инженеръ Штабсг^ 
Капитанъ Коршшсоеь. 



— 15 — 

Постройка производилась съ подряда, по контракту, закло- 
ченноиу 23-го Сентября 1858 г. съ Почетныт» Гражданиноиъ 
Кудрявцевыяъ, изъ собственныхъ его дубовыхъ л^совъ и на- 
тер1адовъ, за 190 т. руб. сер., съ отпусконъ отъ казны: 46 т. 
куб. фут. мствёницы, 2.466 сосновыхъ бревенъ, 1гЬднагобол^ 
товаго кр'Ьпдешя, м^^дныхъ листовъ и гвоздей для подводной 
обшивки, жел'бзныхъ ридерсовыхъ полосъ, вещей заводской 
выделки, входящихъ въ корпусъ судна, кро1гЬ кницъ, и 9.844 
челов'Ькъ конопатчиковъ и другихъ казенныхъ иастеровыхъ, 
какъ указателей, всего насумв1у до 167.290 руб. Посёиу стон- 
иость корпуса корвета обойдется въ 357.290 р. 

Ко времени спуска на воду, употреблено 
казенныхъ матерхаловъ и иастеровыхъ на . • 78.044 р. 63 к. 

Подрядчику заплачено 134.000 в . 

Сл^^довательно стоимость корвета, при 
спуске его на воду, простиралась до 212.044 в 63 > 

По спуске на воду, корветъ углубился : 

Ахтеръ-штевнемъ 13 ф. 

Форъ-штевнемъ 11^ 

Размлренгя корвета: 

Д1нна мещду перпендикулярами. 220 ф. 

Ширина съ обшивкою 39 )» 4 д. 

Глубина интрюма 14 » 10 » 

Углублеше въ полномъ грузу : 

Форъ-штевня 17 » 3 » 

Ахтеръ-штеввя 19» 3» 

Водоизм-Ьщеше 2.155 тон. 

Строевыхъ тоннъ 1.586**/^. 

Машина для корвета, въ 360 силъ, изготовлена на заводе 
Барда. 

По первоначальнымъ предположетйнъ, механизмъ долженъ 
бьиъ обойтись въ 171.000 рублей. Мещу г1мъ, въ начагЬ 
1659 г., Кораблестроительный Техничесшй Комитетъ при- 
эналъ необходшымъ сд'1лать друпе, увеличенные, котлы и нй- 
которыя ивирЬнешя въ саномъ механизме. Въ сл^&дств1е сего^ съ 
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велико, что ДОСКИ эти даше таш^ились за полозьями и оттога 
[гвозди, сБр'Ёплявш1е ихъ съ сосиовы»ш насадками на сваяхъ, 
1 вытянулись изъ своихъ м-Ьстъ в бороздили шляпками по по- 
(лозьямъ, увеличивая т-Ьмъ еще бол'Ье затруднен1е при стаскн- 
[ваиш дока, и 4) что если бы подводные Фундаменты были устрое- 
|иы прочп'Ье и кр'Ьплеи1е настилки ихъ было бы благонадежнее, — г 
гакъ чтобы гво:^ди не могли выходить изъ своихъ м^сгь, — то, 
[хотя 6ы^ по неим^шю сала на подводиыхъ частяхъ Фундамеа- 
говъ, докъ и остановился, все же можно было бы стащить его 
|^езъ болыппхъ усил1Й п расходовъ й въ мен'Ье продолжитель- 
[иое время.» 

Постройка с ну сковы хъ Фуядамевтовъ произведена въ 
[1859 1\, по расноряжев1ю морской строительной части, съ под- 
[ряда, купцомъ Быковымъ, подъ Баблюден1емъ Инженера Мор- 
[ской Строительной части Штабсъ-Капитана Соколова. 

6-го Мая произведено было иснытанхе надъ затопленхемъ 
первой части дока; оно не сопровождалось благо прштнымн ре- 
зультатами , но и не им-йло никакихъ дурныхъ послЬдств1й, 
I При да^ьн^йшиxъ испытав1ихъ дока оказалось, что погрузить 
[успешно какую-либо одну часть дока, и при томъ на течеши, 
весьма трудно, даже, можно сказать, невозможно, потому что 
ври той плавучести, которою обладаетъ докъ, для погружешя 
|€го, приходится употреблять значительное количество балласта. 
Такъ, при погружев1И дока, для ввода въ оный корабля <(Им- 
ператоръ Николай 1-Й1>, употреблено было баласта до 40.000 
(иудовъ. 

Проводка на док-Ь означенна го корабля поручена была въ^ 
[ролпое распоряжен1е Капитана 1-го ранга Римсншо- Корсакова* 
[Подробныя свйд*шя о проводк^Ь корабля помещены въ 13-й 
[кнцжк* Морскаго Сборника за 1860 годъ> Зд'Ьсь упоминается 
1<)бъ этомъ въ н-Ьсколькихъ словахъ, только для полноты на- 
]стоящпхъ св^д'Ьшй о ДОК'Ь. 

12-го 1юля, всЬ пять частей дока были сплочены и готовы 
[принять корабль. Въ ночь на 13-6, докъ затопили, ввели въ 
(него корабль и, установивъ его, начали выкачивать воду. Пом- 
[Пы работали весь день 13-го числа и до вечера 14-го, но при- 
юдняли корабль изъ воды всего на два Фута, и больше онъ не 
^ Поднимался. Оказалось, что въ бассейнахъ, въ которыхъ уста- 
новлены помпы, давлен1емъ воды .повредило внутреншя пере- 
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стг. 
Экипажесше матер1а1ы и вещя.— Кают- 
ные приборы. — Лампы и ФОнари. — Ко- 
жи. — Парусныя полотна. — Самовары и 
кружки. — Гвозди. — Пенька. — Металлы 
(железо, м'1^ь, чугунъ). — Древесный 
уголь. — Заготовлен1е , разсортировка и 
хранеше л-Ьсонъ 8в — 1бв 

Отд1ьд1Ь 1^1. Объ устройстве портовъ И адии- 
ралтействъ. 

Об1ц]я рае11вряжбн1я. ^ Порты: С.-Пе* 
тербургск1й, КронштадтскШ, Архаигель- 
ск1Я,Николаевск1Я,Севастопольск1й, Астра- 
ханск1Й, СвеаборгскШ и Ревельск1й 156— -174 

Отд'Жкгь 1Г11. О заводахъ я яхъ д'6яте1Ь0Ости. 

АдмиралтеДсше Ижорсше заводы. — 
Кронштадтск1Й пароходный заводъ. — 
Ширшемск1Й заводъ. — Астрахансмй за- 
водъ. — Канатные заводы: въ Кронштадте, 
Архангельски и Николаев']^. -^ Л']&сопиль- 
ные заводы; въ С.-Петербурге, Крон- 
штадте, Архангельске и Николаеве 174 — 189 

Отщ'Ш^лгшЛ^ЖШЖ.. О рабочихъ силахъ <.^. 199-^402 

Отд'клъ 1Ж« О денежныгь й матер1альныхъ ка- 
пвталахъ по кораблестроительной 
части. 

Передача капиталовъ въ Государствен- 
ное Казначейство. — Матер1альные капи- 
талы. — Продажа имущества. -^ Ссуды ж 
пособ1я. — Убытки, принятые на счетъ 
казны. — Обороты суммъ, ассигнованныхъ 
Департаменту. — О Финансовой смете Де- 
партамента 203—220 

Отщпияпь Ж. О ревиз1и шнуровыхъ книгъ, денеж- 
ной и матер1адьнрй отчетйОсти . • . • 220^237 

Отд'&лгь Ж1. О м'Ьрахъ къ успешному введешю 

въ д'Ьйсте новаго полаа№Н1я объ ^^ 
управлешиМорскимъ в'Ёдометвомъ 

и вообще по делопроизводству 237—244 
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^2^3-го:.чк!;^т^въ^6-ть часовъ утра начала вапускать лод]г, а 
череэъ два чаеа, но|»абль бшгополучно выведюъ йаъ д(№а. . . 

Пттертл д|)кмци^бддаг1а(%%'ь тАрФ>^1и»ётлт;Грт- 
даниномъ Кудрявцевымъ, подъ наблюдейемъ -Ь по проекту Ш- 
питана Тщренштейна. 

Ш заклй^^гёяйбму съ Кудрявцевымъ контракту, 15-го1юня 
1857 г., онъ обязался произвести р1аботы по постройк1& дока 
оптомъ за 263.550 р., съ отпускомъ отъ казны: 12 т. пуд. 
железа, 50.41 8У^2 ^У^- ^У*^- листвёйицы, сосноваго л'Ьса, ка- 
кой потребуется и 13.119 казенныхъ мастеровыхъ; кром* то- 
го, ПС1 недостатку казенныхъ конопатчдковъ, предоставлена 
была ему же, Кудрявцеву, оконопатка дока, по всЬмъ частямъ, 
за 33 т. руб., съ отпускомъ отъ казны недостававшихъ про- 
тиву см'Ьты 2000 пуд. пеньки. Считая стоимость отпущенныхъ 
отъ казны йрйдмеИгдвъ, предполагали, что докъ будетъ стоить 
до 436.884 р.; но какь впосл^дствш по доку произведены были 
дополнительныя работы средствами порта, а также и подряд- 
чикомъ с^ер^кон'Грактныя работы, то, для опред'Ьлетя полной 
стоимос№ дока потребо^ваны надлежащтя св^д'Ьтя отъ Конто- 
ры надъ С.Т1е^е}р[6ургсК1й4 портомъ. 

, 'Въ отчеМ 3^^^ сказано, что для выкачки изъдока 

воды положено было снаб>дить каждую его часть двумя паро- 
выми мащинав^, въ 6-ть силъ каждая, съ центроб'бжными пом- 
пами, и что машипь! э^^ были заводчикамъ Карру и 
МакФ^рзену за 2^^.500 р. по контракту, заключенному съ ними 
24-гр,Йар^т^^^ 

Сверхъ того,вть 1860. грДУ Даводчики цроизвели сл-бдую- 
ш^я работы:. ^^. . ^ . . п . 

. ; 1 .1). Иаго?гоэили В1 устадоввди на док* 6-ть руч- 
ныхъ Форсированныхъ помпъ за 1050 руб. 

2> Уетанарили)от11ущевныя огь порта таковыя 
же четыре помпы за. • • • »«•••..•/•••• 380 » 

ш ъу У лляййи бтдатачныя 1^бы у помпъ и при- 
б|ши^^#'къ «йм* ШгЬн^тыя тру<й»1, йа 3090 » 

, : 3 ^:» Итого... 4.520 ру^5. 

Затймъ, «обп^ стошюеть доковыхъ помпъ и водокачатель-^ 

вш11к машйшв составляешь 3^.0201 руб., въ чемъ и ^А'Ьанъ 

2* 
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и ^«Iе^тешатъ Няколевъ пошагаетъ, что железные ве^юботы 
<1шш 0ы вполне удобны для б^юговккъ а|КнгЬрвыхъ работъ, 
если бы ихъ сделать изъ бол^е толстаго желйза и ивгктб ва 
^^Iаъ^1щруса. 

Г"» Френеюъсообщйлъ, что вельботы его системы, уьо- 
требляемые для прнбрежныхъ пром^рныхъ ^4бо1№ #ь Ав1д(>й- 
к^^, дМствительно сд'блавы явъ бол^е толстаго ^тл^^за и им'б- 
югь паруса. 

Б. СУДА. ПОСТРОЙКА КОИЪ' ЦРОДОЛЖАЕТСЯ. 

На Галерномъ Остр-обй*: 

1) М-ауюечиый <»]рега1ггь « Дящщтр1й Донекой»* 
Работы, начатыя 23-го Октября 185^ года, доэйдены до 
% частей готовности Фрегата. Заклад)^^ 4регата:/иро«сходнла 
28-го 1юля 1859 г. Строенхе Фрегата отдано, по контракту, 
заключенному 23-го Сентября 1858 г., Почетному Гражданину 
Кудрявцеву, за 400 т. р., изъ дубовыхъ л'Ьсовъ и матерхаловъ 
шо/фЩЧйхл й его мастеровыми^ но (;<]Ь отпуековгь отъ казны : 
75.000 'йув. фут. листвейнцы, 5.905 й»укъ^ ёосио«ь1хъ бре- 
венъ^ м'бдныхъ листовъ & гвоздей для подводное ббшивки, М'бд- 
&аго^болтоваго^кр'6плен1я, 10.500 цудовгв №ех1(д&, я№л'Ьзныхъ 
ридерсОвыхъ полоса», дйльны11:ъ вещбй, 'входящих1^ въ корпусг 
суд&а, и 21.334 человека й;деМ9^'К макзтеровыхъ — указате- 
лей. Сверхъ того за устройство добайо«*йых1» ккльсеней^ ко- 
торые Государь Вёдикхй (Сняёь Гене1)ал1-^Адииралъ прика- 
залъ положить на всбхъ вновь стрдяш;|^x6^я судагь, подрядчику 
сл'&дуетъ уплатить 1.500 рублей. Включив^ данность казен- 
ныхъ средствъ, общая стоимостей Фрегата будё^ъ простираться 
до 672.000 р. Спустить Фрегат* йрёдполагЬетсявъ 1861 году. 

Размлртяфршта: 

Длина между перпеядикулярашг. ; . V'. . ; • » 272 ф. 

Ширина съ обшивкою •»•••• .л;; ^ ^•:; «[;> 61 » 

Глубина интрюма .•..;* ^ %;. > 17 » 10 д. 

^ Углублеше: Форъ-'штевня. .^^ ; . . . . . . . . . . 21 » 6 » 

— Ахтеръ-штевня • • . • г* • • * ^ «^ 23 и 6 » 
: Полное водовз№1щен1е . . ; I. .....>«.. . и^ -.: 4562 тон. 

Строевыхъ тоннъ .ии .:| ч.:^*^» вьВГб: »; ?^ч 
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Строцт€лянц Фрегата Фьии, сначала «^.Корабельный Ин- 
а&еяефъ Подпрл^овникъ Кариоаскш, а потомъ -~ Капитанъ № 
рн1Ю1те$«1ъ. ..... 

Машина для <1>регата, въ 8001 силъ, заказана дворявцну 
Берду, по контракту, заключенному съ ннмъ 11-го Августа 
1859 г,, за 400 т. руб. 

Согласно съ предложешемъ Главнаго Инженеръ-Механцка 
Балт1йскаго ФЛОта, признано необходимьшъ увеличить число 
топокъ въ котлахъ означеннаго механизма, противъ первона- 
чальнаго прозкта; сопряженныя съ этимъ работы заводчя1^ъ 
обязался исполнить за 17.725 р. Такимъ образомъ общая стои- 
мость механизма составитъ 417.725 р., а самый механизму 
готовъ будетъ въ 1юд'Ь 18С1 года. 

На Охтенской ве1*фй: 

2) Хй-пушечоый <»регатпь <х1клемев,шщрпь<4Жеш^ 
ек1й». 

Работы по построешю Фрегата, начатыя въ 1858 году, 
доведены до ^ю частей полной его готовности. Закладка Фре- 
гата произведена 19-го Декабря 1859 г. въ присутств1и Го- 
еудАРя Вбликаго Князя Генералъ- Адмирала и Великой Кня- 
гини Александры Хосифовны. 

Фрегатъ строился изъ казенныхъ дубовыхъ и частхю изъ 
лвственичныхъ л^Бсовъ, а также другихъ матерхаловъ и метал- 
ловъ, мастеровыми подрядчика По^етнаго Гражданина Кудрю- 
цева, за 170.000 р. сер., по контракту, заключенному сънимъ 
23^0 Сентября 1853 г. Д^льаыя вещи, аходащикшь'^^корпусъ 
судна, изготовляются также отъ казны, и сверхъ того^ ;Н^усм- 
В1Ю, казна должна выставить (по приводе въ одинъ день) коно- 
патчиковъ и другихъ мастеровыхъ 21.480 челов*къ. Фрегатъ 
предполагается спустить на воду въ 1861 году. 

Размпренгя фрпата: 

Длина между перпендикулярами .. . 272 ф. 

Ширина съ обшивкою 51 » 

Глубина интрюйа 17 » 10 д. 

Углублете Форт-штевня ..,...•• 2 1 » б » 

» ахтеръ-штевня 23 >' 6 » 

Водоизм'Ьв^еше 4562 тон. 

' Строевыхъ тоннъ. .....*...... 8315 » 





•.ч>" 
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|ЖЕ>Ш1%аАна пос1фо1ка «рогата провзводм!» Геверадъ- 
фомъ Дшггр1евьшъ, а съ 27*го Нолбри 1859 ^. та мод- 
«сена на Корабельнаго Инженера Штабсъ-Капипаа С!ш>е- 
тоМкагОу похь руйовадетвомъ Г. Дмятр1ева. 

Машина для Фрегата, въ 800 силъ, изготовлялась на Лд- 
лнралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ, и для котловъ оно§ вы- 
писаны были шзъ Англ1н м'бдныя дымогарный трубки, на сумму 
121,000 р. сер.; но какъ по ходу работъ нельзя было ожидать, 
'^бы машина была готова, какъ бы сл^^довало, въ текуш;ем'&, 
1861 г., то Государь Велик1й Князь Генералъ-Адмиралъ 
б^нкюалъ о(^ратйть означенный механизмъ на строюицйся въ 
Кр6нштадт% Фрегатъ «Севастополы», съ т*мъ чтобы заказан- 
ная для сего фрегата машина была поставлена на Фрегатъ 
«Александръ НевскШ». 

.. ^Для[ фрегата «Севастополь» машина въ 800 сшЪ| изготов- 
ляется за 400 т. р. с. дворяниномъ Бердомъ, по контракту за* 
ключерному съ нимъ 11 -го августа 1859 года. 

Согласно съ предположешемъ Главнаго Инженеръ-Меха-^ 
нйва БалтШскаго Флота признано необходимымъ увеличить чи- 
сло топокъ вг котлахъ означеннаго механизма, противу перво- 
начальнаго проекта. Сопряженный съ этнмъ работы заводчикъ 
обязался исполнить за 17.7^5 руб. Тадшъ образомъ общая 
стоимость механиша составитъ 417.725 р., а самый меха- 
шшмъ заводчщсъ обгЬщаетса окончита: подводньш части къ ок- 
тябрю 1861, а остальрьщ къ маю м'1сяцу 1862 года. 

3) 1М1-енл1ьный мкел'Ьзиый штролощъ «Ра- 
••«шипм1^>, раз№1&реншкотораго показаны въ отчете за 1859 
годъ. 

' Пароходъ доставленъ въ С. Петербургъ съ Камско-Вот- 
кинскаго завода, въ разобранномъ вид'ё, 20 1юля; Для сборки 
и склепки его зд^сь, командированы заводомъ Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ Штабсъ-Капитанъ ^атынииы^^^ челов']&ка 
мастеровыхъ. Пароходъ собирается на Гадерн9^ъ Островк']^ 
на элинг§, что на правомъ рукав*]^ р. Фонтанки; закладка произ- 
ведена 20 Октября 1860 г. Изготовлеше машины для парохода 
возложено Министерствомъ Финансовъ на Екатеринбургскую 
механическую Фабрику. ч 

Плотничный и столярный работь! на П((род9Д'^^| ая'^рфке во- 
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Число оруд1Й • * 1,477 

Всего паровыхъ и парусеыхъ су- 

довъ, . 313 

На нюсъоруд1й 3,851 

Кром'Ётого портовыхьпластовыхь 

судовъ,развыхънаимецовав1й. . 474. 



^ 



С.-ПЕТЕРБУРГСКШ ПОРТЬ, 
I. СУДА. ШЩБВВЫЯ III ВОДУ ВЪ 1В(в Г. 

1) III - пушечным корабль 
Николай 1*й». 

Корабль иостроевъ нзъ курдявдскаго дуба и частью изъ 
листе евицы, Спущенъ ва воду, въ орисутствк Государя Им- 
ператора, 18-го Мая, а 18-го Августа отведенъ въ Кров- 
штадтъ, на гидравлвческоиъ плавучемъ докЪ, для окончатель- 
ной отд'клки, установки механизма и вооружен1я. 

Для обезпечев1я благополучваго спуска корабля ва воду, 
согласио съ закдючев1емъ Кораблестроительнаго Техвическаго 
Комитета, совместно съ Капитаномъ надъ С.-Петербургскимъ 
Портомъ и Комавдцромъ корабля, првняты были сл^дующ1Я 
м'Ьры: 

а) Для ослаблен1я напора теченхя р4ки ва корабль, при вьь 
ход-Ь его изъ устья элинга, съ тою ц'Ьл1ю, чтобы корабль не 
прижало къ лЬвой дамб-Ь^ поставлены были поперегъ теченгя, 
въ шахыатномъ положен1и, вивтовыя канонврсшя лодкй,апалы 
съ л^вой стороны элвнга обиты были войлокоиъ и обложены 
матами, на случай если бы корабль коснулся ихъ, 

б) Имелся въ совершенной готовности, подъ парами, бук- 
сирный пароходъ. 

и в) Положенъ былъ въ р-Ьку якорь, вЪсомъ до 150 пуд,, 
съ толстымъ при немъ кабельтовомъ, на особомъ барказ*» 

По спуск! на воду корабль углубился: 

Ахтеръ'штевнемъ 18 ф* 16 д, 

Форъ-штевнемъ *•..•••• 14 » 6 » 
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шсЬхъ подрядчвка д'Ьсовъ ж матер1аловъ, кром'б и'Ьди, которая 
назначалась отъ казны, Почетнымъ Гражданиномъ Кудрярце- 
вымъ, 645.000 р., который вросхЬдстпи понизиъ объявлен- 
•вую имъ ц^ну до 620.000 р. Въизустныхъ торгахъ принимали 
7част1е еемь лвцъ, а отъ тр€Х9 были поданы запечатанный объ- 
явлен1Я. 

Всбдъ за т1^мъ получено было приказан1е Управлявшаго 
Морскимъ Министерствомъ Адмирала М'Ьтлина возвратить за- 
логи лицамъ, участвовавшимъ въ торгахъ на постройку Фре- 
гатовъ, кром* Почетэаго Гражданина Кудрявцева, а 4-го Ап- 
р^ля Высочайше разр1^шено: «Въ зам^нъ предназначенныхъ 
къ построетю Фрегатовъ: «Чесьма», с<Наваринъ>^ и «Петро- 
павловскъ», построить девять клиперовъ съ механизмами, около 
300 силъ каждый». 

Постройку сихъ клиперовъ Государь Великхй Князь Ге- 
нералъ-Адмнралъ приказалъ распред'Ьлить сл'бдующимъ обра- 
зомъ: а) чрезъ подрядчика Кудрявцева построить въ С.Петер- 
бург'Ё, на Галер&омъ Островк'Ё, на каменномъ элинг'ё, рядомъ 
съ Фрегатомъ «Дмитрш-Донскойо, два клипера изъ всёхъ подряд- 
чика матерхаловъ (кром'Ь м^ди для кр^плешя и обшивки, кото- 
рая будетъ дана отъ казны) его же мастеровыми , съ т1^мъ, 
чтобы къ обд'Ьлк^ членовъ приступлено было немедленно , а къ 
самой постройк1^ — по спуске на воду строющихся на томъ 
элингЬ трехъ частей плавучаго дока; б) казенными средствами 
построить въ С. Петербург* два клипера: одинъ — въ Новомъ 
Адмиралтейств*, а другой — на Охтенской верФи, съ гбмъ, 
чтобь! оба были готовы къ Маю 1862 года; в) въ Финляндш, 
на Ыернеборгской верФИ или въ город* Ь^ск-э, построитъ къ 
л*ту 1862 г. одинъ клиперъ. Корпуса вс*хъ клиперовъ по- 
■ -строить изъ дуба, съ т*мъ, чтобы бимсы были изъ гондурас- 
скаго краснаго дерева, а надводная прямая обшивка изъ тика; 
о постройк* же остальныхъ четырехъ клиперовъ, сд*лать, въ 
свое время, распоряжеше. 

ВвгЬст* сът*мъ Его Высочество приказалъ, за отм*ною 
постройки Фрегаяговъ, войти въ соглашеше съ заводчикомъ Вер- 
домъ объ отм*1рЬ изготовлен1я одйого изъ заказанныхъ ему 
800-С1льныхъ механизмовъ. 

Заводчику Берду заказаны были три механизма, въ 800 
ск1ы(аждый,по500р. за силу, съразр*шеа1ЯАдмиралтействъ- 
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0№^'Г»<йб9н№.^»9^1юм3859г^ ст. 21.391) дМ Фрегй^ 1г Д|м- 
грШ-Щ^МйиЬЫ'шатя дву^съ Фр^гатовъ ередняго раз1г1{т , м- 

Прг мкаагЬ 0311ачеввь1Х1^ механ11Э110Еъ Бврдъ об%яма1г^ 
если ему будетъ заказанъ одинъ механизмъ, то онъ &рйв«№1ет^ 
ва €ббл «Г0 1зг€^тощ1е1пе й)» 575 руб. сер. за сиагу, дм — по 
550 р.^ « ||||Ж «^ «6 5дд р. К№да жб р1^шено было заказа1Ъ 
т|М111бхашишау!М (Берд»^IIМВди^№ ц'Ьйу до 500 р. зач^влу. ^ 
I ^ По случав» Ыпк'&т! одвдго взъ эфвгь иехавизи^в'Ь ВерЯ1> 
об1>ввв21!^, чт(У ть готфвъ прцняп яа себя взготовле^е тмвво 
двухъ мвхаввшоБЪ^ ввг^сто трех1Ь, если, согласно вервбмуврАд- 
положен1ю, ему заплачено будетъ ^ остальные д]ва иехани^ша 
^ю 560 р. сер. за- силу, что на 1.600 свлъ составляло добавочную 
5Су»му В1*80и)в0'^руб., в |е0слв, сверхъ*того, оаъ будет* воаиа- 
^^|Iажд^ев%: за^т^^ уб1дтвв, которые должевъ вести въ мЪл1,сШе 
(упА'Ьйьъ ггре'Шйго механизма, а шиенно: ХОУ^ШарублШи^^- 
ды с^ ц'ЬМ! ОФМ'Ьняемаго межанвжа, т. е. съ 400 тыс. руб. 
40.000 р:, в 30.000 р. за расходы, оров^веденные уже на вз- . 
готов;лвВ1е в^Ькотбрых^ вещей дгя этчуго механвша, всег^оу съ 
надбавочявш» на астиьвые два механвзма, 150.000 р. е«р. ^ 

На этомъ основаши, съ разр^шешя Адмиралтейств'Ь-^Сов^- 
та^пб журналу оваго 22-фо Авр*ля 1860 года .4^ 2749 ст. 
21.657, заключевъ съ Бердомъ дополаи^ешмыЁ контрав^^^ Ва 
изготовмв10^даух^«е«аввмов^;^ъ вОО силъ, В1М'ёсто трехъ. 

Вм^ст^^ съ тЬшъ Адмиралтействъ-Сав^тъ разр'^шилъ: 

•' I 1) ПооФройку^ ^в1^т мяверовъ, взъ вс1&хъ подавдмка яа*е- 

<р1аловъ и метшловъ ^^кроФРЁ вгЬдв, вотребной для {фг^влеМв и 

«обшив1»,чсотО{]1у|Ь отпустать отъ казны); его же мастеровыми, 

предоставить Почетному Гражданину Кудрявцеву, по обвдвлея- 

нбй вмъ^Цйтб: дв1ьс11111 дййдтмь шми^ тыелчь руб. сер.'*— за 

каждое судно, на что и заключить съ ним'^ кон1фактъ. 

2) По/свуск^^ на воду корабля «ИмпераФоръ Николай I» и 
Фрегата «Ослябя», приступить къ постройке, казен№ши сред- 
ствами, двухъ клиперовъ: Ф^ШтжуЯ4ъ(Жь^АйШ9р%Лвйств'к^ а 
другою "^ на Охтмсвой вс^и. 

3) Постройку плталй клхнера. предоставить Общеешу Ш- 
(^неборгс»ой верФ1^ еъ Финляндш^^^произввстн на^осзрФВК 
*1Час^-э. Иле 9^ город^^!К1иж^у за обгывдевную ^гаолаомотв- 
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яыиъ общества, г. Карстредюгь, Ц'Ьну: ётети ^Ыдцшпь ты^ 
<^б руб. сер.^ съза1Шочете1п^ контракта въшчаш^ 1861 года, 
яа гЬхъ же самыхъ услов!»!», на которм». прмпошгается 
заключить контрактъ, съ купцомъ Кудрявцевымъ, на лретрой- 
цу' друхъ ^иперовъ, съ расоред^дешемъ лхшь ероковъ р1аботъ 
<:на два года. 

- 4) На дзготовлеше механизмовъ для шрворв клвверовъ выз- 
вать на конкуреншю, чрезъ 1шсьменныя объявлеши^ «с^хъ вз- 
в^^етцыхъ зд'Ьсь заводздковъ., и подрядъ утвфдтзатЁмъизъ 
щр>^ чья цШ. онажетеа для казвы выгодн'&Ишею, и, еслв она 
Чв будетъ превышать пятисоть руб. е^. за ^иу, то заключить 
СЪ объявившим!! визшудр ц^ну контрактъ, не яоврашивая уже 
на это оеоба^о разр:1шещя. 

. .В|['1&ст^ оъ.гЬмъЛдивралтебствъ^Сов'Ётъ предоставить Дк- 
р$)стрру Кораблестроительнаго Деп1фтамента, — въ случай еслр 
0№> нандетъ бол^е удобнымъ изготовлен1е механизиовъ для 
трехъ 1дпшеровъ предоставить прямо одному изъ изв^стныхъ 
заводчиковъ,'<-гне . стесняться рёшешемъ о вызове для сего 
заводчвковъ ва конкуренщю чрезъ письмевныя объявлешя, а 
действовать по своему усмотр^шю, лишь бы стоимость кажда- 
гр механизма обошлась казн^ не дороже п/ти^б^тл руб. сер. 
за силу. 

Межабиамы для двухъ иервыхъ клип^ювъ, въ 350 силъ 
каждый, за1{аааны въ АНГЛ1В по воспОсл^&довавша1у на схе Вы- 
сочайшему соизволешю, въ 20-й день Марта 18^0 гма. 

Дзготовлеше этихъ механизмовъ приняли на себя заводчи- 
ки Гомфрейсъ и Тенантъ, съ доставкою въ Кроншта(дтъ, въ 
тё%енш навигащи 1861 года и съ установкою на суда, за 46,500 
Ф. стер., что на нашу монету составить 310.000^ руб., т. е. по 
442 руб. 85 к. за силу. 

Клипера, предположенные къ постройке Высочайше пове- 
л'Ёно идедовать, строющ1еся на Галерномъ Островке: «Алмазъ.1> 
и «Жемчугъи; въ НовоИъ Адмиралтействе «Изумрудъ», и на 
ОхтЬ «Яхонтъ*^. 

1) «Ал11Ш1%»н«Шеи1'аупк9. 

Къ постройке этихъ судовъ, на ГалеряоиъОстровк'Ё, при- 
етуплено бчч) 1юня 1860 г., подъ наблюдешемъ Корабельнаго 
Шженера Капитана Явоценко, а въОвтябр^^ игЬсяц*!, по случаю 
ма8вачен1я Капитана Иващенко строителемъ «^ретта «Иетро* 
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лавловскъ», строителем^ клиперовъ назначенъ Корабельй1И[вГ 
Инженефпь 1Сап1тацъ Тиреюшпейт. 

Клипера строятся, какъ сказаМ) в^^йие, бъ йодряда, изъ 
дуба и чаетаю изъ 'йштв. и гондурассваго краснаго дер€1в;8^; кр'Ё- 
шеше в% подводной частя «{^дное, с'ьяагелямйибъ американек^!! 
акацш,' а въ надводной — ^жел^^зное. Всё л1^са, шатёрГалы и 
металла отъ подрядчика, за исключешенг жЬ^выхъ обшмоч* 
ныхъ листовъ и гвоздей и м']^днаго болтоваго кр']&плетя, кот6ръ1«^^ 
въ видахъ благовадежиМшаго скр*илен1Я судовъ, будутъ 
отнущеш отысавны. 

Размп>ренгя клипероеь: 

Длина между перпендикулярами .! •••.•• 250 ф. , 

Ширина съ обшивкою ЗХ) » 9 д. 

Глубина интрюца 19 » 3 » 

. Углублеше въ полномъ грузу: 

Форъ- штевня 13 » 2 « 

Ахтеръ-шт:евця '. 15 » 2 » 

Водойз»1'|даеше ...••• • • • • 1585,7 т. 

Строевьаъ тоннъ 1853*%^. 

Первоначально предполагалось построить клипера длинен^ 
въ 240.«о^4<шиь1Й>'|^8агельвое ордвсщшю к^ ^||м^ть 

дубовое..: л. : 

ЦаэтикФ дщаныхъ Кудрявцевъ принялъ на себя постройку 
клиперовъ за 225 т. рублей каждый. 

;Въ'110С1{|дсаРВ1и признано необходнмымъ увеличить длину 
]Ш1перовъ да125(>Ф)^тъ^ отъ чего: и число строейыгв товв^ 
увешчядооь: ва 49 "/^^ т., но каждому клиперу, а для добавочнаго- 
лодводнаго крЬпдешя -*^ употребить нагеля изъ американскош 
акащи^ ■■ 

Эти жзжЬтвт увеличиваютъ стоимость судовъ, и посему 
Почетный Граждавивъ Кудрявцевъ ходатайствуетъ о возвы-^ 
шен1И вшфошднцой иль за постройку клиперовъ еуцмь) на 
35.500 р. сер., т. е. по 17.750 р. за каждый'. <*).1;г* * - гг-^! 

Работы по обоимъ клипш|Аи«/;9^веяеяьг|(«||ьУ^'ч1№ти ихъ 
готовяоепц «Клипера предназначено спустить на воду въ Сен* 

— — . ^г» ; м ; . , , '.' ^ * ]': *" "'■' ■ :'■ ■ .^ ' ■ У л 

л т. Л%Лл'1^трц!^'цвъгСов%:^ъ, согдас^но съ дрв^етав^евхем^ Деп^^амента, 

110я6)к^п,^ (1о Февраля 1861 г.) къ сумм-Ь выпрошеёной за постройку клипег. 

ровъ, прибавить 23.721 р. 80 к., на что согласился и подрядчике. ' ^'-^^^ :'\' * 
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тябр4 1861 г. я окончательно отделать въ 1862 году, дда 
отправлен1я ихъ въ тоиъ же году въ Восточный С^еагь. 

2) Нлшшеръ ^Мтутрул'ш^. 

Къ работамъ по постройке кдаоера въ каменяомъ элшвгЬ 
Ооваго Адмнрадтейства праетупдено 24-го Августа* 1360 года. 

Кдвоеръ строится казенными средствами, изъ того же рода, 
д^совъ какъ и кдвнера аЛдмазъ» и «Жемяугъэ, и по одному съ 
ними чертежу. 

Строитель клипера Корабельный Инженеръ*Капитанъ Ива-^ 
щенко, а во время его отсутств1я въ Англш, продолжамшгося 
около 2-хъ м^^сяцевъ, работами зав'Ёдывалъ Подпоручикъ /Гмш- 
киньу подъ наблюдешемъ Генералъ-Ма1ора Дмитрша. ^ 

3) Клишеръ «Яжонтъ»* 

Къ работамъ по построшсЁ клипера, на Охт')^, пристуллено 
24-го Августа 1860 года. Шиперъ строится казенными сред- 
ствами , изъ того же рода л'Ьсовъ какъ и три друпе клипера 
и по одному съ ними чертежу. 

Строитель клипера Штабсъ-Капйтанъ Свистовскгй: 

Машины для клиперовъ «Яхонтъ» и «Изумрудъ» будутъ 
заказаны, на точномъ основанш вышеизлож1еннаг6 р^шензя 
А дмяралтействъ- Совета по сему предмету. :. .^ 

4) 5в*11у111ечнь1Й1|фегаФъ<(НеФ|и>шавл((№е1с.^»«^^ 

На постройку этого Фрегата, казенными средствами, въ 
Новомъ Адмиралгрейств*]^, посл'ЬдовалоБысочАйш^нн^соидволе- 
ше 19-го Сентября 1860 года. * ^ • "^ .. )- - {. » . 

' Фрегатъ, по вол* Его ИмпердтогскатЮ'Вы^оочфства 
Гевералъ -^ Адмирала^ будетъ построенъ^ «з1 И!з1аа1яню11аго съ^ 
част1ю польскаго и курляндскаго дуба, тика и иондурасскаго 
краснаго дерева, по чертежу Фрегата «вевастопорь», я хютому 
онъ будетъ им']^ть т1^же разм']&рен1я, кашя опред'Ьлены для 
фрегата «Севастополь» и о которыхъ упоминается ниже, въ 
стать* о построети сего ш)сл*дняга Фрегата. »; 

Строитель фрегата «сПетропавловскъ» Корабельный Инже* 
неръ-Капитанъ Ива'щшко. . ? . . ; 

5) Четыре 4^лашж«ута:- 

Къ постройк* Флашхоутовъ, изъ сосны, П1Я 11ерев1&зви тя- 
жестей, приступлено 20-го Декабря 1860 года. 

' Ст^р<>IIте-^ь Флашхоутовъ КорабельньйИнз^ёв^Й^^ 
Тиренштейт. , . : м.гмг^.- 



Рази']Ьрешя Флашхоутовъ: ^ •. ^ 

Дина между пёртендекулярами . ... 55. ф. л 

Ширина съ обшивкою. ••..••«•. 4 20» 8 д. ; [ 

Глубина. '..-.....• .•. ••..•6» ^ 

и 6) Де^решшппыйй 1Ю|лен*горкъ^ по чертежу килеяхвм 
ровъ, употребляемыхъ въ ЧерноморскомъВ^^дом^тв'Ь, дл1Г11одъ>^ 
еиа изъ воды якорей и д{^гихъ тяжестей. 

- Килекторъ строится ваОхтенской верФИ, кааенными масте^; 
ровыии, изъ ^совъ оетавшихея отъ строешя Фрегата И)слябя» 
и оетаю1цихся отъ постройки Фрегата аАлександръ-Невск1й>\ 
На наборъ и обшивку по бархоуту будетъ употреблевъ дубъ^ 
а на прочее — сосна, съ отпускомъ изъ общихъ портовьнсъ. 
запасовъ такихъ л']&совъ, матерхаловъ и вещей, какхе нельзя 
будетъ удалить отъ строей1Я Фрегатовъ. 

КР0НШТАДТСК1Й ПОРТЪ. 
1. ЩА Х1УЩЕН1иЯ 1А БвДУ I 0К«1ПАШЬН0 ОТДМАННЫЯ П {Ш ГОДУ: 

1) Д9-пушю;аныщ[ |ш1вторьдц[ «ж^рогАФъ «Одег'ь^*. 

Фрегатъ заложенъ бадвъ- 29-го Янв^^ря 1858 г., щ»щедедъ, 
изъ дока 4-го 1юня 18бр г.,, а 18-го Октября отправилая въ 
заграничное хцаваще. ^^ 

Строите^емь Фрегата б1^1лъ Корабельный Ицженёръ-Пол- 
ковникъ Шаумбургъ. \ , , ^ ^ . ,, 

Фрегатъ построен^ въ старомъ док* Петра Г, изъ казент 
ныхъ лиственныхъ и частью изъ д^бовьщъ л'ёсовъ и ярочихъ 
матер1аловъ/мастеровьШ1 х^одр^/д'Йка Почетмго *Р'рмсда'нина 
Кудрявцева, за 105.2^5 р., съ уплатой) ему же особЬ: 10 т. 
рублей за перё^сЬлку кормы 'и 2 . 2 00 за столярйыя работы , й^ 
отд'Ёлк^ капитанской каюты, йзъ матер1аловъ и рабочими под- 
рядчика, съ отпускомъ 1 8-*и дубовыхъ кряжей и 600 сосновыхъ 
досокъ изъ казны. Сверх*ь того уплачено заводчику Берду за 
выковку кницъ — 28.302 р. 

Согласно съ контрактомъ вс^ д']^л1»ныя вещи, заводской 
выд1Ьлки, изготовлялись казною, ко^'орая обязана была также^ 
произвести часть валовыхъ работъ и, сверхъ -^ого, поста1зить 
по привод* въ одинъ день, 45 Л 90 челов. мастеровыхъ, в* 
томъ числ* ь&кхъ конопатчиковъ, которые требовали(2ь къ 
постройк']^ фрегата. : ; 
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Окончательной стонмоети Фрегата «Охегъ» въ настоящее 
время ооред']^ть нельзя, такъ1ШгьизъКрошптадтско1 Конто- 
ры надъ Портовп», не доставлено еще вс^хъ деобходвмыхъ для 
^того св'Ёд'бнш, о стоимости матерхаловъ, отпущенныхъ на эту 
г1«стройку. Собственш>1гжа<»|1}ОА911дч<К1111» рае^етъ •кончепъ, 
ему заплачено — 117.402 р. 63 к. 

Механязмъ для фрегата въ 800 парицательныхъ силъ, из- 
гвтовленъ въАнгл1и назавод'Ё Модзлея иФильда, по контракту, 
ео включешемъ стоимости запаснаго гребнаго винта, 48.125 
фунт. ет. Въ число сей сулпны уплачено 45.800 ф., а остальные 
2^25 Ф. будутъ выданы при окончательБомъ расчегЁ съзавб- 
домъ, по изготовлеши онымъ запаснаго гребнаго винта. При 
проб'Ё машины зд'Ы^ь, зам'Ьчены были въ ней н^^которые не- 
достатки, а самая проба не могла быть сд'блана иастоящимъ 
образомъ, по случаю нашедшаго тумана. 

По этому предложено было находящемуся въ Лондоне Ка- 
питанъ-Лейтенант^ Колокольцову уА']^домить, удовлетворительно 
ли работала машина на пути изъ Кронштадта до Англ1и. Коло- 
кольцевъ дбйёсъл чтб, йо отзыву Командира Фрегата, машина 
въ лродолженш всего перехода д']^йствовала очень хорошо. 

Доставка машины изъ Англш въКронштадтъ стоила 1.302* 
Ф. 5 шил. 3 пенс, а установка 553 ф. 14 шил. За т-бмъ стои- 
мость всего механизма будетъ простиратьсй до 49.980 ф. 19 
шил. 3 пенс, или 349.358 р. 97 к. сер., а каждой силы — 
436 р. 69 коп. 

Д) Корабли аСинопъ» и «1|ееаревичъ»« 

Въ 1860 г. насихъ корабляхъ окоцчевы работы, требрвав- 
;щяся по случаю установки на корабли механизмовъ. На про- 
изводство этихъ работъ, изъказенныхъ матерхаловъ, исчислено 
|было мастеровыхъ, по привод'Ь въ одинъ день, 49.787 чело- 
в']^къ, наиаемъкоторыхъ, по д'&намъ объявленнымъ наторгахъ, 
потребно было 36.368 р. 3 коп. 

Почетный Гражда^инъ Кудрявцевъ согласился взять на 
•себя ороизводство означенныхъ работъ з^ .30 т. р^, въ чемъ и 
занлюченъ былъ съ нимъ контрактъ , съ разр^шешя Ддмирал* 
11ЭЙствъ-Сов'Ьта (жур. 19-РО Марта 1860: г, <5т. 21.604). 

Машины для означенныхъ кораблей, въ 800 силъ, изгото* 
влены на завод']^ Модзлея и Фильда за 47.80йФ.'ет.у каждая.. 
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За доставку этихъ машинъ заплачено 3.500 ф. с: Котлы уже 
окончательно установлены на суда, а установка механазмовъ 
приводится къ концу. 

I. ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЯСЯ ЩА. 

1 ) 58-пуш(ечпый 4^регатъ « С/еваетоп1мць »• 

Кь поетрайкгь фрегата С^) въ С']&верномъ старомъ докй 
Петра 1-го приступлено 1-го Сентября 1860 г., а вывести 
фрегатъ изъ дока назначено въ 1863 г. 

Строитель Фрегата — Корабельный Инженеръ-Полковникъ 
Шаумбургъ. 

Контрактъ на постройку Фрегата заключенъ 3 1юня 1860 
г., на основанш разр-Ьшенхя Адмиралтействъ-Сов'Ьта, (жур. 
1-го Февраля 1860 г. ст. 21.554). 

Согласно съ контрактомъ, подрядчикъ, Почетный Гражда- 
нинъ Кудрявцевъ, обязался построить Фрегатъ изъ своихъ 
матер1аловъ, кром^ м'Ёднаго кр'Ёпленхя и м']&дныхъ листовъ и 
гвоздей для обшивки подводной части, и своими средствами, со 
всею окончательною отделкою, за 620.000 р. сер., по перво- 
начально составленному для Фрегата чертежу и спесиФикацш. 

По чертежу Фрегатъ, при длин* до 280 Фут., долженъбылъ 
им'Ьть 3.324*Удд строевыхъ тоннъ; а каждый тоннъ, по ц-Ьн*, 
за которую Кудрявцевъ обазался построить Фрегатъ, обошел- 
ся бы въ 186 р. 43 коп. 

По заключен1и уже съ Кудрявцевымъ контракта Корабле- 
строительный Техничесшй Комитетъ, въ исполнеше воли Го- 
сударя Вёликаго Князя Генералъ-Адмирала, составилъ новый 
чертежъ Фрегата, сообразно современнымъ требовашямъ ко- 
раблестроен1я, ло которому длина Фрегата увеличилась до 300 
Ф., а количество строевыхъ тоннъ — до 3.590*%^. 

Независимо отъ этого, Главный Командиръ Кронштадт- 
€каго порта нашелъ полезнымъ, чтобы на некоторые предметы 
по постройк']^ фрегата былъ употребленъ л'Ьсъ бол^е прочный 
то^го, который назначенъ по спесиФикащи, и чтобы всЬ метал- 
лическш вещи отличались чистотою отд'Ьлки и были обточены 
л выстроганы. 



(*) Изъ д^^совъ дубовыхъ, листаевицы, сосны, съ частью тнка ■ говду- 
;расскаго краснаго дерева. 
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За эти работы, ^ также и по случаю удлинешя Фрегата, 
Кудрявцевъ первонаяальво просилъ прибавить къ контрактвои 
ц-Ьн* еи^е 56.785 руб. 

Кораблестроительный Департамептъ, принимал въ сообра- 
жеше, что по новому чертежу Фрегатъ рудетъ им'Ьть бол'Ье 
противу прежняго 265®%^ строевыхъ тоннъ, что, по приведен- 
ному выше расчету (по 186 р. 43 коп. за тоннъ), должно уве- 
личить следуемую за построеше корпуса Фрегата сумму на 
49.578 р. 48 коп., предложилъ Кудрявцеву уменьшить до этой 
суммы испрашиваемую ймъ прибавку къ контрактной плагЬ, на 
что онъ и согласился. 

По докдад'Ь объ этомъ Государю Великому Князю Ге- 
нералъ- Адмиралу, Его Высочество, признавая справедли- 
вымъ прибавить подрядчику къ контрактной ц'Ьн'Ь ту сумму, 
которая приходится по расчету увеличившагося, по причин* 
нзм'Ьнен1я чертежа, числа строевыхъ тоннъ, приказалъ войти 
объ этомъ съ представлен1емъ въ Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ. 

Адмиралтействъ-Сов-Ьтъ, по журналу 2-го Сентября 1860 
г. ст. 21.790, утберддлъ представлеше по этому предмету Де- 
партамента, а съ Кудрявце]?ымъ заключенъ дополнительный 
контрактъ 5-го Декабря. 

Размтьренгл фрегата : 

Длина между перпендикулярами . . . . 300 ф. 

Ширина съ обшивкою 50 » 4 д. 

Глубина интрюма 19 » 3 » 

Углублеше въ полномъ грузу : 

<|>оръ-штевня 22 » 2 » 

Ахтеръ-штевня 24 » 2 » 

Водризм'Ьщете 52,74,34 т. 

Строевыхъ тоннъ ' 3590*7 » 

Выше сказано, что на Фрегат* «Севастополь» разрешено 
обратить машину, предназначавшуюся на Фрегатъ «Александръ 
Невсвхй», которая изготовляется на Адмиралтейскихъ Ижор- 
скихъ заводахъ. 

Вм'Ьст* ч;ъ этимъ распоряжешемъ, Главный Инженеръ- 
Механикъ Балтхйскаго Флота призналъ необходимымъ увели- 
чить шестью топками число топокъ въ котлахъ означеннаго 
механизма. Работы, по перед^лк* котловъ, к^къ ^рнесъ На- 
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чальивкъ ЛдмиралтейскихъИжорскохъ Заводовъ, будетъ стоить 
до 2.4 т. руб. сер. 

АРХАНГЕЛЬСКШ ПОРТЪ. 
I. СУДА, СПУЩЕВВНЯ НА ВОДУ. 

1) ДЗ-пуюечный Фрегатъ «Переев'Ьтп!^». 

Фрегатъ былъ заложенъ 19-го 1юея 1858 года, въ при- 
сутствш Его ИмпЕРАТорскАго Величества. 

Построенъ казенными средствами, изъ лиственицы и частью 

изъ дуба л сосны и спущенъ на воду 9-го 1юня 1860 года. 

. Строитель Фрегата -^ Корабельный Йнженеръ Поручикъ 

Большак овъ. л * . ^ 

Размгьрешя фрегата: 

Длина между перпендикулярами ... 250 ф. 

Ширина съ обшивкою ; . . . . 50 » 

Глубина интрюма 15 » 9 д. 

Углубленхе въ полномъ грузу : 

Ахтеръ-штевня 20 » — » 

Форъ-штевня. 22 » 4 » 

Водоизм'Ьщеше 3678 тон. 

Строевыхъ тоннъ 292 1^/^^ 

По спуск'Ь на воду углубился : 

Ахтеръ-штевнемъ 16 ф. 9 д. 

Форъ-штев'немъ 12 » 3 » 

Спускъ Фрегата на воду сопровождался- обстоятельствами, 
который сначала внушили н'^которое опасеше н^ счет^ даль- 
н']^йшей службы. 

Подробный св-Ьд-Ьшн о спуск* Фрегата и о м'Ьрахъ, приня- 
тыхъ къ исправлешю полученныхъ имъ при этомъ повреж- 
денш, пом'Ёщены въ ОФФищальной части 10-й книжки Мор- 
скаго Сборника за 1860 годъ. 

Зд-Ьсь признается нербходимымъ упомянуть только о глав- 
н'Ьйшихъ обстоятель^твахъ этого случая. 

Фрегатъ спущенъ былъ во время полной воды/ которая 
стояла около 2-хъ Футъ выше ордицарной. 

Ширина р^ки противъ элинга, на цоторомъ стровлся ф]^ 
гатъ «Пересв-Ьтъ», простирается до 69 сажень, т.-е, на 37 сад. 
бол'Ье длины фрегата. 

3* 
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всЬхъ подрядчика д^совъ и иатер1аловъ, кром'Ь м'Ьди, которая 
назначалась отъ казны, Почетнымъ Гражданиномъ Кудрярце- 
0ынъу 645.000 р., который ваос^гЬдств» понизиъ объявлен- 
•Н5П6 нмъ ц-Ьну до 620.000 р. Въизустныхъ торгахъ пркнимали 
учате имь лицъ, а отъ трехп были поданы запечатанныя объ- 
<явлен1Я. 

В<гЁдъ за т1^мъ получено было приказаше Управлявшаго 
Морскимъ Министерствомъ Адмирала М^тлина возвратить за- 
логи лицамъ, участвовавшимъ въ торгахъ на достройку Фре- 
гатовъ, кром* Почетчаго Гражданина Кудрявцева, а 4-го Ап- 
Р'1^ля Высочайше разрешено: «Въ зам^нъ предназначенныхъ 
къ построешю Фрегатовъ: «Чесьма», «Наваринъ^^ и «Петро- 
павловскъ», построить девять клиперовъ съ механизмами, около 
300 силъ каждый». 

Постройку сихъ клиперовъ Государь Великхй Князь Ге- 
вералъ-Адмиралъ приказалъ распред'блить сл^дующимъ обра- 
зомъ: а) чрезъ подрядчика Кудрявцева построить въ С.Петер- 
бург'Ё, на Галер&омъ Островк'^, на каменномъ элинг'ё, рядомъ 
съ Фрегатомъ «Дмитрш- Донской», два клипера изъ вс']^хъ подряд- 
чика матерхаловъ (кром'б м^ди для кр']&плен1я и обшивки, кото- 
рая будетъ дана отъ казны) его же мастеровыми , съ т*мъ, 
чтобы къ обд-Ьлк* членовъ пряступлено было немедленно, акъ 
(;аиой постройке — по спуск* на воду строющихся на томъ 
элингб трехъ частей плавучаго дока; б) казенными средствами 
йостроить въ С. Петербург* два клипера: одинъ — въ Новомъ 
Адмиралтейств*, а другой — на Охтенской верФи, съ т*мъ, 
чтобы оба были готовы къ Маю 1862 года; в) въ Финлянд1и, 
на Бхернеборгской верФн или въ город* Каск-э, построитъ къ 
л*ту 1862 г. одинь клиперъ. Корпуса вс*хъ клиперовъ по- 
строить изъ дуба, съ т*мъ, чтобы бимсы были изъ гондурас- 
скагокраснаго дерева, а надводная прямая обшивка изъ тика; 
о постройк* же остальныхъ четырехъ клиперовъ, сд*лать, въ 
свое время, распоряжеше. 

'■•■■ Ви*ст* сът*мъ Его Высочество приказалъ, за отм*ною 
постройки фрегатовъ, войти въ соглашен1е съ заводчикомъ Бер- 
демъ объ отм*н* изготовлешя одёого изъ заказанныхъ ему 
вОО-сильныхъ механизмовъ. 

Заводчику Берду заказаны были три механизма, въ 800 
снлъ каждый, по 500 р. засилу, съразр*шен1яАдмиралтействъ- 
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Сю^'Г»<йб9н№«^»»«г#110М18б9п ст. 21.391) для Фрег4^ <гД|М- 
лф1й^ДМс1Й»А1^'№д»я двугь Фр^гатовъ аредняго разм^{т, м- 
С1|Н)1ЬМ1 копт вим1В|»1СочАж^ш11 радр'^шеа!» 14'ТйЫ^^^^^*о*ё- 
«егад». '- '•^•'•^•'^^»-' ^^ •■ " ■■'■'■ ■ ' ■ •'•--'^ '^^ 

При мхаягЬ оамачеввых!^ механвэиовъ Бердъ объя^шл^^ «аю 
если ему будетъ заказанъ одинъ механизмъ, то онъ врйв«№1вт*ь 
ва ее({» 4го «згетоцяепе по 575 руб. сер. за силу, дш — по 
550 р.^ « о1|11г 4йм яо 525 р. К№да же р1^шено было заказам 
|||^МI меxаШ[ЯIаV!М^Б.ерд%^т1Iо«взи^№I^Ьйу т 500 р. за свлу. 
I * По случаку^твНкМ! оявдго взъ атигь иехавизи^въ ВерК^ 
<об1ьяв021!^,'ггао%ъ готовь прцняфь васебя изготовление 1Што 
даухъ мехав1|Ш0в%у ввгйсто трех^ь, ёх^ли, согласно первому 1ф«д- 
положен1ю, ему заплачено будетъ ш остальные два мехаои^Ша 
по 560 р. сер. ш силу, что на 1.600 смъ составляло добавочную 
сумму в* 80*000 руб., и 0сл^, сверхъ*того, онъ будет* «оаиа- 
гражд)ев1^ за^тб убштки , которые должеаъ нести въ 4)лФдствзе 
отмйш»! тре1%яго механизма, а именно: 1б7о °^ РУ^^^ь в^&ко- 
ды с^ ц^йм ОФМ'Ьняемаго межанижа, т.е. съ 400 тыс. руб. 
40.000 р., и 30^000 р. за расходы, произведенные уже на из- 
готов^ев1е №1»сатбрыхъ вещей д|я этого механизма, Ёсе1^о,^ <^ъ 
надбавочякшн на астиьные два механизма, 150.000 р. е«р. ^ 

На этомъ основаши, съ разр^шешя Адмиралтействъ*-Сов^- 
та; п& жу1Ш&лу ояаго 22-то Арр^^ля 1860 года Ж 2749 ст. 
21.657, заключеиъ съ Бердомъ дополаи?ешиый контра1с1%>&а 
изготоше11е«д^ух^ «еванимоа^, з^ 800 силъ, вм'1^сто трехъ. 

Вм^ст^^ съ т^^ъ Адмиралтействъ-Сов^тъ разр'^шилъ: 

1) Шотройку дву:!» мипероаъ, изг]Ь вс1&хъ подрядмка ма«б- 
<р1аловъ и метамовъ ^^кроФРЁ Мди, потребной для {фг^нлеМй и 
«обшив1», «отбрую отпуспть отъ казны)^ его же мастеровыми, 

предоставить Почетному Гражданину Кудрявцеву, по объявлен- 
нбй жт^%%^Ъ1 дв1ьс11111 д^йдщймл пши^ тмслчь руб. сер.'*— за 
каждое судво, на что и эаклюить съ ним*^ контрактъ. 

2) По ^&ус1г6 на воду корабля аИмпераФоръ Николай I» и 
Фрегата «Ослябя», приступить къ постройке, казенными сред- 
ствами, двут клиперовъ: •)^«м^.п»Ифво11ъ^Адп1ра^й'ейств']&, а 
другою ^-^ на Охт^М^яой вс^и. 

3) Постройку пптагй клипера пр1едоставять Общеешу Ш- 
-ернеборгс»ой верФ1^ еъ Финляндш^^^произввсти на^ое1р«№ 
-1Чйс%«э. 1Ишт^ город^^;К1иж^^ш объявленную упоюбмоти- 
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ВсеподданнМипй докладъ Его Императорскаго Высо- 
Ч1ЕСТВА Генералъ-Адмвграла, о заказ'Ь для Фрегата «Пересв-Ьтъ» 
механизма новейшей системы, — Высочайше утверждёнъ 
въ 18-й день Января 18^0 года. 

Вь семъ док1ад']& сказано: «В1» 1854 году заказана была 
бывшему С. Петербургскому Галванопластическому Заведен1ю 
машина въ 500 нарицательныгь силъ по систем1^ Непира, 
проэктированной въ 1852 г., а вънач^л* 1858 г. устройство 
этой машины, предназначенной для строющагося въ Ар^ан- 
гел>ск1& фрегата «Пересв*тът!», всл'Ьдств1е посл'Ьдовавшихъ усо- 
вершенствовашй въ паровыхъ механизмахъ , было изм Ьнено 
отчасти по другой систей*. Между т*мъ, въ конц* 1858 и 
въ начал'Ь 1859 года, Англ1йск1е заводчики начали усиливать 
действительную силу механизмовъ противъ номинальной въ та- 
кой степени, что первая стала въ четверо и даже въ пятеро 
бол'1е второй, тогда какъ до этого времени отношенхе ихъ между 
собою было какъ 1: 2 или къ 3. Всл4дств1е этого, Англшское 
Правительство , имевшее несколько подобныхъ машинъ , при- 
нуждено было вынуть ихъ изъ судовъ и заменить современными.» 

«На этомъ основаши не представляется выгоднымъ для 
казны продолжать' дол^е постройку такого механизма, который 
не будетъ соотв'Ьтствовать настоящимъ потребностямъ паро- 
ваго военнаго судна, и содержаше коего, при д^йствхн, обо- 
шлось бы гораздо дороже содержанхя механизма усовершен- 
ствованнаго, доставляющаго судну несравненно большш ходъ.» 

Галванопластическое Заведен1е передало исполнеше кон- 
тракта, по изготовлетю механизма для Фрегата «Пересв'Ьтъ», 
заводчикамъ Карру и МакФерзену. 

По контракту, заводчики должны были получить 260.000 
р. сер. собственно за машину и 50.000 р. сер. за переделку 
ея изъ системы Непира въ систему Пена. 

По удостов'Ьрен1ю Главнаго Инжинеръ-Механика БалтШ- 
скаго Флота механизмъ былъ доведенъ до % его готовности. 

Заводчики соглашались нарушить койтрактъ , съ т'Ьмъ, 
чтобы имъ уплачена была вся, следовавшая по контракту, 
сумма, съ поступленГемъ за гбмъ всбхъ готовыхъ частей меха- 
низма въ казну, или чтобы имъ заплачено было за уничтожеше 
койтракта 59.646 р1 50 коп. неустойки и заказанъ былъ но- 
вый механизмъ для Фрегата «П.ересв'Ьты>, по 500 р. за силу, со- 
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гласно съ предположешемъ Правительства, въ 450нарицатель- 
ныхъ силъ, по системе механизма корабля «Константицъ», съ 
т^мъ, чтобы действительная сила сего механизма была бол^е^ 
нарицательной въ три съ половиною раза, и чтобы гребной 
винтъ былъ употребленъ для сего механизма тотъ, который из- 
готовленъ въ Англш на завод'б ГомФрейса, для корабля «Кон- 
стантинъ» ж СТ0ЮЩ1Й казн1& 17.252 р., съ удержангемъ этихъ де- 
негъ изъ суммы, которая будетъ причитаться за весь механизмъ. 

По изготовлешю прежняго механизма заводчикамъ выдано 
уже было 170.479 р.; оставалось уцлатить 122.2^69 р. 

. Заплатить эту сумму заводчикамъ и заказать механизмъ^ 
другимъ признавалось невыгоднымъ, такъ какъ она вдвое пре- 
вышала ту сумму, которую заводчики соглашались принять за 
нарушен1е контракта, въ случа'Ё если имъ заказанъ будетъ но- 
вый механизмъ. 

При этомъ казна им^ла еще и ту выгоду, что котлы преж- 
няго механиЗ]»1а поступали въ казну и съ пользою могли быть 
обращены на другое судно, а вещи прежняго механизма завод- 
чики оставляли за собою по ц^н^^, которая признавалась выгод- 
ною для казны. Къ тому же имелись въ виду отзывы Главнаго 
Инженеръ-Механика Балт1Йскаго Флота, что заводъ Карра и 
МакФерзена достаточно великъ и им'Ёетъ вс'1^ нужные механизмы 
для изготовлешя новой машины для Фрегата аПересв'1тъ»; а ра- 
боты, производимый на завод'Ь Карра и МакФерзена, не усту- 
паютъ работамъ другихъ русскихъ заводовъ; заводчики же со- 
глашались обезпечить исполненге заказа представлешемъ въ за- 
логъ всего завода, въ полномъ его составе, который могъ 
быть принятъ обезпечешемъ въ сумм* 301 т. р. сер., и при- 
нять па себя двухъ-годовую ответственность за благонадеж- 
ность механизма. 

Такимъ образомъ стоимость новаго механизма, при заказ* 
его заводчикамъ Карру и Мак*ерзену, предст^лялась въ сл*- 
дующе1йъ вид*: 

За нарушеше контракта .^. . . 59.646 р. 50 к. 

По 500 руб. за нарицательную силу. . . . 225.000 у> — д> 

284.646 р. 50 к. 
Уплачено за прежшй механизмъ 170.479 » — » 

455.125 р. 50 к. 
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А за иснлючешемъ стоимости: 

а) гребнаго вивта 17.252 р. 

63 паровыхъ котловъ 

прежняго механизма. 75.000 "^ 

в) остальныхъ готовыхъ 
вещей этого механиз- 
ма •, 11.500 » 77 к. 

' 103.752 р. 77 к. 

Итого.. 351.372 р. 73 к. 
Что составить за силу 780 р. 82%к. 

^ Если же изготовлеше этого механизмабылобыотдано дру- 
гому русскому заводчпку, а МакФерзену уплачено, за наруше- 
Н1е контракта, согласно его требованхю вся контрактная сумма, 
съ поступлен1емъ готовыхъ вещей прежняго механизма въ 
казну, то въ такомъ случае каждая сила новаго механизма обо- 
шлась бы казн'Ь въ 995 р. Ь^2 коп., а именно: 

По 575 р. (*) за силу новаго 

механизма, а за 450 силъ. 258.750 р. 

Контрактная сумма, за исклю- 
чешемъ стоимости гребна- 
го йинта 292.778 » 

551.528 р. 

Л за исключешемъ стоимости котловъ и 
остальныхъ вещей отм'1^неннаго меха- 
низма и гребнаго винта 103.752 р. 77 к. 

Итого за весь механизмъ. .. . 447.775 р. 23 к. 

А за силу 995 р.. 5^2 к., т. е. дороженастоящагона214р. 
23 к. за каждую силу. 

Расходъ по изготовлешю новаго механизма для Фрегата 
«Пересв'Ьтъ» омывалось возможнымъ покрыть, не требуя но- 
ваго отпуска денегъ изъ ГосударЬтвеннаго Казначейства , изъ 
суммъ, уже ассигнованныхъ на прежн1Й механизмъ и изъ н^ко- 
торыхъ экономическихъ капиталовъ Морскаго В'Ёдомства, 



(*) Ц-Ьна, за которую заводчикъ Бердъ соглашался изготовить одинъ 
«регатскШ механизмъ. 
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Высочайше назначенныхъ на заказъ новаго механизма дм 
фрегата «Пересв-бть». • 

Въ сл^дств1е представлешя о семъ Адмиралтействъ-Сов'бту, 
Сов'Ьтъ, по журналу 30-го 1юля 1860 г. ст. 21.736, разр'Ь- 
шилъ заключить съ Карромг и МакФерзеномь уелйШ1% -о пре- 
кращеши силы обязательствъ на изготовлете для Фрегата 
«Пересв'Ьтъ» механизма системы Пенеа, и контрактъ на изго- 
товлеше для сего Фрегата новаго механизма на вышеизложен- 
номъ основаши. 

2) 8 пунь парожодъ «Солюмбала», въ 9А0 етимгъ. 

Пароходъ построенъ казенными средствами изъ лиственицы 
и част1ю изъ сосны. Спущенъ на воду въ 1859 г., а оконча-^ 
тельно отд'Ьланъ къ весн^ 1860 года. 

Разлаьренгя парохода: 

Длина между перпендикулярами 190 ф. 

Ширина съ обшивкою 33 » 2 д. 

Углублеше въ полномъ грузу на ровный киль. 1 2 » 5 » 

Водоизм'Ьщете ..;.... - . 1 180 т. 

Строевыхъ тоннъ \ 1003|^. 

Машина на пароходъ поставлена въ 240 нарицательи1ыхъ 
силъ съ разобраннаго парохода «Богатырь». Она перебрана на 
Адмиралтейскихъ Ижорскихъ Заводахъ и доставлена въ Архан- 
гельскъ сухимъ путемъ; котлы же вновь изготовлены на 'гёхъ 
же Ижорскихъ заводахъ. Для котловъ выписаны были изъ Ан- 
^Л1И железный дымогарныя трубы^ въ числ'б 760 штукъ, за 
359 Ф. 18ш. 2п. (2.400 р.). Общая стоимость котловъ состав- 
ляетъ 29.805 р. 60 коп. 

Къ установк!^ механизма на судно было пристунлено въ 
1859 г.; весною 1860 года работы во сему предмету были 
окончены и по надлежащемъ испытан1и машины, она Сказалась 
удовлетворительною. • 

3) Для фрегата «Пересв'Ётъх) построены новыя щбныя суда 
и именно : два барказа, 4 катера, 2 вельбота и 1 ялъ. 

Сверхъ того сд^^лана при порт1^ разборная модель шкуны^въ 
У^ долю настоящей величины, для шхиперскихъ учебныхъ кур- 
совъ въ Кеми. * 

Модель сд'Ёлана средствами порта, на счетъ Миавстерства 
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Финанеовъ,'подъ наблюден1емъ Корабельнаго Инженера Пору- 
чика Кальсерта. 

Е. ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЯСЯ СУДА: 



1) Дядт мцш ишуна «П«ля|111аа Эш1Ьада», съ 
механязиомъ въ ТбСЕГь, для осмотра маяковъ и отвоза на оные 
портовыхъ грузовъ. 

Закладка шкуны произведена 5-го 1юля 1860 г., а всю по- 
стройку предполагается окончить въ 1861 году. 

ШкуШ! етроится кавсюымй федствами изъ лнственицы и 
част1ю изъ дуба и сосны. 

Ра,змгьры ея: 

Длина между перпендикулярами * . 124 ф. 4 д. 

Ширина съ обшивкою 22 » 2 » 

^ Глубина интрюма 12 » 2 » 

Углубленхе въ полномъ грузу : 

Ахтеръ-штевня • . . 10 » 

Форъ-штевня 8 » 6 >^ 

Водоизм'Ьщеше ^. . . . 369 тон. 

Строитель шкуны, Корабельный Инженеръ Поручикъ Боль- 
шаковъ. 

Машина на шкуну будетъ поставлена одна изъ четырехъ 
машинъ, изготовленныхъ въ 1856 году заводчикомъ Томсономъ, 
для канонирскихъ лодокъ, которыя во время минувшей войны^ 
предаолагал&сь построить въ Риг^. Машина эта, въ 75-ть на-' 
рицательныхъ силъ, уже доставлена въ Архангельскъ ; котлы 
для нея выписаны изъ Англ1И (*). Стоимость всего механизма 
составляётъ 30.472 р. 50 к., а каждой силы — 406 р. 30 коп. 
2) 11«М1а1111ЫЙ бтт'Ъ^ изъ сосны и лиственицы. Строи- 
тем бота — Корабельный Инженеръ-Поручикъ Ласск1й. Къ ра- 
ботамъ прист^плено 7-го Сентября 1860 года. 

Размгъренгя 601\(1а: 

Длина, 70 Ф. 

Ширина '. . 16 » 6 д. 

Глубина отъ верхней кромки киля на борть 4 » 7 » 



С^ Кв^лЫ ЭРГИ стоютъ 7.472 р, 60 коп. 
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Машины для пароходовъ, въ 80 сыъ кащдая, изготовлены 
въАшгдш: одна, высокаго давлен1я, на заводе Равенгидя, Сель- 
кельда и К^., а другая, низкаго давлешя, на заводе ГомФрейса 
иТенантъ. , 

Машины стоять безъ доставки: первая — 5.077 ф. с, а 
вторая — 5.314 ф. 3 ш.; об* же, съ доставкою въ Николаевъ, 
78.000 р. с. Машины устанавливаются на суда. 

3) Внитевой я&ел'Ьзшпый катеръ Л^ Ш. 
Постройка катера производилась казенными средствами 

подъ наблюдешемъ Корабельнаго Инженера Штабсъ-Капитана 
Александрова 1-го. 

Размгьренгя катера: 

Длина между перпендикулярами. ... 55 ф. 

Ширина съ обшивкою 9 » 8 д. 

Глубина 5 » 

Машина на катеръ будегь поставлена съ катера «ЛЯ 1 -го, 
обращеннаго въ грузовое судно. 

4) Для Военно - Сухопутнаго Инженернаго Б']^домства со- 
браны и окончательно отд']^ланы, съ установкою механизмовъ, 
выписанный изъ Англш въ частяхъ дел желп>зныя винтовыя 
лодки^ для производства инженерныхъ работъ въ Керчи и Ни- 
колаев']^. 

За сборку лодокъ расчета съ Инженернымъ В^^домствоI9ъ 
еп^е не сд'Ьлано. 

5) Построено ^ребныхъ су^овъразныхъразм'Ьровъ двадцать 
восемь. 

6) Для винтовыхъ корветовъ «Зубръ» и «Рысь» и колесныхъ 
пароходовъ «Прутъ» и (хТурокъх> заказаны были въ Англ1и, чрезъ 
Капитанъ - Лейтенанта Пещурова, заводчикамъ Модзлею и 
Фильду десять новыхъ паровыхъ котловъ. 

Изънихъ щестб уже доставлены и установлены на корветы. 

Заводчики обязались изготовить всЬ десять котловъ за 
10.1 10 Ф. с; доставка ихъ въ Одессу будетъ стоить 1.030 ф. с, 
следовательно они обойдутся казн*! въ11.140ф. (до 78.000 р.). 

и 7) сверхъ того, въ 1860 г., выписаны и доставлены изъ 
Англ1и: а) для парохода «Таманъ» — 96 стальныхъ втулокъ для 
колесныхъ тягъ, вместо пришедшихъ въ негодность м'Ьдныхъ. 
Втулки эти были заказаны на заводе Гг. .Ревентля, Селькельда 
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д К^ за 30 Ф. ст. 2 шла. 6 пенс, (до 210 р.); и б) пять кам- 
бузовъ съ водоопреснитедьными аппаратами, для вновь пострб- 
^вньиъ корветовъ: «Соколъ», «Ястребъ» и «Кречетъ» и па- 

ходовъ «Четырдагъ» и «Алушта». 

Б. СУДА ВНОВЬ строюпияся. 

1) ЯВел1каная паруенаа Фара&а по чертежу, до- 
ставленному изъ Америки, длиною 32 ф., шириною съ обшивкою 
12 Ф. 2 д.; глубина интрама 3 ф. 2. дюйм. 

Къработамъприступлено 1-го Декабря 1859 г., постройка 
доведена до % частей ея готовности. Стоимость корпуса исчи- 
слена въ 575 р. 29 коп. сер. 

2) Два грузовые Фота, съ наборомъ изъ дубоваго л Ьса 
и съ м Ьднымъ подводной части кр'Ьплешемъ. Длина каждаго бота 
44 Ф. 7 д., ширина 17 ф. 1. д., а глубина интрюма 6 ф. 3 д. 

Къработамъ приступлено 2-го Января 1860 года. Построй- 
ка одного изъ ботовъ доведена до Уд части, а другаго до У^ ча- 
сти ихъ готовности. Стоимость корпусовъ каждаго изъ ботовъ 
исчислена въ 4.154 р. 37 коп. 

Постройка ихъ производилась первоначально казенными 
мастеровыми, но какъ встретилась необходимость обратить 
этихъ мастеровыхь къ другимъ нужн-Ьйшимъ работамъ, то, въ 
вид-Ь опь1та, до какой степени будетъ выгодно порту нанимать 
самому мастеровыхъ, не прибегая къ сод'Ьйств1ю подрядчиковъ, 
мастеровые для остальныхъ работъ по постройке ботовъ на- 
няты самимъ портомъ, съ обязательствомъ окончить оптомъ 
вс^; работы, включая и отд'блку, къ 20-му Апр'Ьля 1861 г. 
Наемъ этихъ мастеровыхъ будетъ стоить 2.300 р., сравни- 
тельно съц'Ьнами, по которымъ поставляли вт^лосл-Ьдяее время 
мастеровыхъ подрядчики, дешевле ва 210 р. 70 коп. 

Какъ баржа такъ и боты строятся изъ казенныхъ матер1а- 
ловъ, подъ наблюдешемъ Корабельнаго Инженера Штабсъ- 
Капитана Александрова 1-го. 

3) Иаражодчь тпь МФ еи«нъ, ссЭльФоруеъ», под- 
нятъ Гоуеномъ въ Севастоиольской бухгЬ и купленъ съ Вы- 
С0ЧЛЙШ1Г0 разр']^шен1Я за 35.000 р., но еще неприведенъ въ 
Николаевъ, гд'& долженъ быть капитально исоравленъ. 

4) Съ ВысочАЙшАго разр.ешешя заказанъ въ Англш, 
-чрез!» Дейтеданта Ильина, стальной винтовой ^с^ицгь^ длиною 
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отъ 37 до 52 Ф., для одного изъ вновь построенныхъ въ Ни- 
колаев-]^ корветовъ. 

На исполнен1б сего заказа переведена къ г. Ильину сумна 
въ 4 т. руб. сер., векселемъ на Лондонъ. 

Барказъ, въ разборномъ вид.'Ъу отправленъ уже изъ Англ11 
на пароход'^ «Упа», но еще не доставленъ въ Одессу, и о дей- 
ствительной стоимости его еще не получено св'Ьд'Ьнхй, 

5) Поверенному Американца Френсиса, г. Талю, заказана, 
для образца, одна 4*весельная шлюпка, изъ желобчатаго галва- 
яизированнаго железа, длиною 25, а шириною 5 ф., съ распаш- 
ными веслами, за 300 р. сер. 

Перевозку шлюпки изъ С. Петербурга въ Николаевъ при* 
пяло на себя Русское Общество Морскаго,Р'Ьчнаго «Сухопут- 
наго страховашя и транспортировашя кладей, по 4 р. 50 коп. 
за пудъ, что составитъ до 112 р. 50 коп. серебр. 

и 6) Г*1»еФныжчь судовъ вновь начато постройкой 
десять. 

АСТРАХАНСК1Й ПОРТЪ; 

1) Въ отчет* по Кораблестроительному Департаменту за 
1859 г., между прочимъ, изложены были св^д-Ьшя: 1) о числ** 
и род* судовъ, которые Высочайше разрешено было построить 
для усилешя Касшйской флотилш; 2) о постройке этихъ судовъ 
и ихъ механизмовъ; 3) о суммахъ, израсходованныхъ по этой 
операц1и, но еще не утвержденныхъ ревиз1ею; и 4) объ отзь1- 
вахъ, на счетъ неудовлетворительнаго состоян1Я судовъ и ихъ 
механизмовъ, Корабельнаго Инженеръ - Полковника Карпов- 
скаго и Инженеръ-Механика Капитана Зарубина. 

При этомъ было упомянуто , что отъ Главнаго Командира 
Астраханскаго порта потребованы данный, необходимый для 
разъяснешя х^лл опостройк^^ судовъ для Касп1Йской флотилхи. 

Вс* эти суда и ихъ механизмы строились на частныхъ рус- 
скихъ заводахъ, изъ заводскихъ матер1аловъ, подъ непосред- 
ственнымъ надзоромъ и по заказамъ Корабельнаго Инженера 
Полковника Окунева. 

Одновременно съ командировкою въ Астрахань Капитана 
Зарубина, былъ посланъ туда же Капатанъ-Дейтенантъ Голр- 

ВИНЪ. ' ;. . 
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Въ схЬдствхе записки г. Головина, о недостаткахъ въ су- 
дахъ Кастйской флотолхи, Кораблестроительный Техничесшй 
Коиитетъ истребовалъ отъ Главнаго управлешя Астраханскимъ 
портомъ подробные чертежи всЬиъ тЬыъ исправлешямъ, пере- 
дЪлкалъ и И31г1вен1яиъ, как1я, по и'Ьстнымъ требовашямъ и 
услов1Я1гь плаван1я, необходимо произвести въ устройств^ и 
скр'^илеши судовъ КаспШской флотилш. 

Разсмотр^въ чертежи и св'кхЬнгя о предположенныхъ пор- 
товымъ начальствомъ по исправлешю и перед^лкамъ на судахъ 
Касп1йской ФЛ0ТИЛ1И, Коиитетъ нашелъ возможнымъ привести 
эти предположешя въ исполнен1е, съ некоторыми изм'бнетями, 
по указан1ю Комитета. 

Къ исправленш судовъ будетъ приступлено въ 1851 году. 

Кораблестроительный Департаментъ, составивъ отчетъ о 
расходахъ, произведенныхъ изъ суммъ, ассигнованныхъ на 
постройку судовъ для Касп1Йской ФЛ0ТИЛ1И, П9 тЬыъ даннымъ, 
как1я им'Ьлись по сему предмету въ д1^лахъ Департамента, вхо- 
дилъ съ*докладомъ о необходимости привести въ ясность д^ло 
по заказу судовъ и механизмовъ для Касшйской флотил1и, по 
подлиннымъ д']^ламъ объ этомъ Астраханскаго порта. 

Поручеше это, по вол* Его Императорскаго Высоче- 
ства Генералъ-Адмирала, возложено было на Вице-Директора 
Кораблестроительнаго Департамента, Капитана 2-го ранга 
Жандра, и для сего, между прочимъ, вытребованы были изъ 
Астраханскаго порта всЬ д^ла и документы, относяпдеся до 
операцш произведенныхъ Полковникомъ Окуневымъ. 

Капитанъ 2-го ранга Жандръ исполнилъ возложенное на 
него порученхе, и по исполнеши его, представилъ Г. Управляю- 
щему Министерствомъ рапортъ^ приложивъ къ нему: 

1) Историческую записку объ объстоятельствахъ д-Ьла по 
операщямъ, возложенн(»1мъ на Полковника Окунева. 

2) Отчетъ въ суммахъ, назначенныхъ на усилеше Касп1й- 
ской ФЛОТИЛШ съ 1855 по 1-е Сентября 1860 г. 

и 3) Сравнительный сводъ расходовъ и суммъ, предназна* 
чавшихся на эти расходы. 

Въ 1860 г. д-Ьятельность Астраханскаго порта, въ отно- 
шен1и работъ по новому судостроешю, заключалась въ окон-* 
чательной отд^лк'Ь : 
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:. а) Пр]^!^!^»!!» Аъ Астрахамь, въ :яавигшц1сг 1859-)год8, 

<!^ъ мехдштш1Ц въ.60 «шъ. . /» . :т 

, , Шкуны мшхъ ие^шизмы гюст'роень! !П0 зайвазу Пшкювйш 
Окунева, на Нижегородской машинной Фабрике. ^ ь:. 

Размгьремгл шкуны 

Длина между перпендикулярами. . 1 50 ф. 

Ширина .'..•• 25 » 

У глублеше въ пошомъ 11>у:^ : 

: Ахтеръ-штевня ..•..•... 9 » 

Форъ-штевня 7 » 

Стоимость каждой шкуны, вм^^сг!^ съ машиною, состав- 
ляетъ 74.000 р. 

б) Щшуткпь жел'Ьзныжпь Фаря^ъ, изъ числа шести, 
ааказанныхъ въ 1858 году, для Касшйской флотилш наКамско* 
Воткинскомъ завод*. 

аорта аКалмыкпь», построеннаго сыкщр^ купцомъФе- 
тюшиновымъ, на его же верфй. 

Стоимос?гь корпуса транспорта иКалмыкт/^ съ окончательною 
отд']§лкою и вооружешемъ, составляетъ 202.585 р. 92У2 к.у а 
механизма, съ установкою, 79.966 р. 97% к. 

и г) Въ пряспоеобленш тдрашличееааго иинав^^- 
чаго, напь трежъ частей, дтшт^ кыюдъему судовъ. 



ВЪ ФИНЛЯНД1И. 

1. СУДА, ШЩКИиЯ II ВФДУ. А ТАШ «МНШиШ ЩМАПШ1 П 

Ш1 ГОДУ. 

На Абосской час^'ной верфи: 

1) Его ИмпЕРАторскАго Высочества Государя Вели- 
кАго Князя А ЛЕКС1Я Александровича ааруеная яжта 
аЗавава1>. 

Яхта спущена на воду 22-го 1юля 1860 г. ВсЬ работы по 
корпусу и М0оружен1ю уже окончены, а яхта, по приказашю 
Его Императорскаго Высочества Генералъ*Адмирала^ 
•оставлена на звмовку въ Або. 

4 
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Къ иостройкк яхта шршпуыто'ьъ АвгусН 1В69 г. Яхта 
орошшА ш ешбеапшвый Кто 4Ьпигм«м*скайГФ Ввапж- 

ствА счетъ. На основан1и усдовШ «ж1фа№т, тупусь шхт 
1 11 » драмгьд8ьФмн1янд1шой<?а«ь1; вермЦ вдашшр!», коиельсы 
хюковъ и двери шъ краеваго дц^ева. 

М'Ьдь Д1Я подводной обшивки отпущева отъ казны. Сто- 
шность яхты простирается до 23.500 руб. 

Размлретя яосты : 

Длина между перпевдвкулярами 94 ф. — д. 

Ширина съ обшивкою 32 » 6 » 

» бёзъ обшивки — ....•.♦,♦ 22 » — » 

Угдублеше Форъ-штевня 7 » 5 » 

» ахтеръ-штевня 10 51—^ » 

Вододзм1шхен1е 1 71 т^и. 

Сщхптвм яхты былъ Фйнляадск1й судострой^'едь Юр- 
генсенъ. 

я 2) Въ БкрпборгЁ: Яншушечшйме 1Ц 1 М|11) | Ц| «Ж0- 

«Абрекъ» спущенъ на воду 2€-го Мая, а «Всадникъ» 1-го 
1ю1а 18€0 г. Пооя^дш! --^ въ прясутС1^& Его Импбрлтор- 
скАго Высочества Гсиералъ-Адмирала. 

Къ спуску кипера«А«рек'ы^было пристумейо 2б-го Мая, 
МV ^^ ириияЬ 11«зам0|: убыли воды, «ли11ер1ь, сходя со 
ста&бхя, остшшшлся пр^ханхг! похводшигд м^новаго Фу|^- 
мента, впрочемъ безъ всякаго вреднаго вл1ян1я на корпусъ 
судна; 26-го же числа онъ былъ выведенъ на полную воду. 

Чтобы избежать повторетя того же случая съ клиперомъ 
|Лса|№11№», КбмкаиЬг Б{ерве&фгсноД в(фФ1 €ыла приглаш<ёна 
принять м'Ьры къ углубленно и^ст противъ спусковаго Фун- 
дамента клипера «Всадникъ». 

По спуск-Ь на воду клипера углубились; 

Ахтеръ-штевнемъ 9 ф. 9 д. 

Форъ-штевнемъ 8 » — » 

Равтьретя нал ; 

Длина меж;^ перпендикулярами.. • » 200 ф. 

1Шряш съ обшивкою 31 » 7 д« 

Глубина интрюма < 16 » 2 ь 
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Углублвше ва» иодиомъ груду ; . / 

. Ахтарънштешш « * * 1.3 ^« 2 д» 

Фо|р9пШЕгаю«. .»»»... ^ 12 ^ 2 » . 

]Водют1^щеше • . ^ » • «^^ь 1Ш9 т<ш. 

С1|*оевыхъ тонЕъ .ь^, * 895*%, 

Клипса <;трапмь на паствой ве^й г. Каре«^ма 1 К^, 
по заключенному съ симъ посл']^днимъ контракту, въ Корабле- 
с1^ительоояп1| Денар^'ам^нгб, д0-ро Отпбря 1в<58 г. 

К% рабогамг было щшют^пмто в% ШМбдЛ 1в&8 г., « за- 
кмдп. оройдаедем 21^-го 1к»вя 185^ 1^да. 

Кшовра ноетроеаы шпь дуФсквкп» и здекю «зъ сосвовмкь 
л1^овъ, съ раагоутоп», гребамши 4;удат в екончательншо м- 
дйлкою т ЫЬЛЮО р. ^(М«ый, еъ опускомъ от% каэтш 6б1Ш1^ 
воч^^ю^ м^дм, ш^ддаго 9ф^пл€911Я н явмЬяа лт обнвкн уголь- 
ных!» ящйковгь ж бнмеюъ «адъ котлми. 

По контракту, клиперъ «Абрекъ1> следовало првготовж», 
къ отарааяе&ш) въ Кро&штадтъ^не лозяе 12^го Мая, а §^сад- 
шисъ1>1|ола:€Пъ ^иъ хфядтн тудаябе, иодъ дараА1и своего мехв^ 
нязшц ха» 15-11У 1ю1я 1360 г. 

6ооел{датвш призвано было возиоишыно» сроки эта про- 
долавить для кАбраюи) по ]-*е 1юнн, л для «Бсадника») т 17-ф 
Августа 18^ г., гакъ кякь только жъ этипъ срокамъ омгли 
быть готовы механизмы означенныхъ судовъ; — > лаготовлеоие 
же меасаиизмовъ прм«въ лервовачшьвыхъ лрешоложевМ от- 
срочено было бсл1АСтв1е лриовоеоблешя хъ нимъ ашшратоаъ 
перегр^вадва пара, по преддолюниц Глааваго Инясеверъ-Меха- 
ника Балтшскаго Флота, одобренному Его Импбраторскиярь 
Бысо^лствамъ Геи^|1алъ-Адмир1аломз>. 

Даъ опытовъ, ]фовзведенныхъ въ Англш, дознано, что лрн 
д%йств1я машинъ перегрйтымъ варомъ, еобинодаетсн эыоаошя 
въ топливе, отъ 25 до 30%, зто въ особенности важно для су- 
довъ, который, какъ клипера, не «югутъ вм^ть большаго за* 
наса угля. 

Ашшратъ для перегр^вш1я пара сосхавляетъ только до- 
полнен1е къ обыкновешоиу паро^му мехашш1у, и можехъ 
быть сообщаемъ и разобщаемъ съ машиной, по.желав1ю. 

Машина для клипера «Абрекъ1> ("*") сд'ЬлМа въ Англ1и, на 

(*) Въ 300 сидъ. .Г 

4* 
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заводе Гг. ГомФрейсъ и Тенангь, по контракту, заключенному 
съ ними 8 Марта 1859 года, за 16.650 Фу^. 6т. съ уплатою 
особо : за доставку и установку механизма 3.500 Фуит. стерл. 
и за аппаратъ для перегр-Ьвашн пара — 974 ф. ст^.^ 9 пенс. 
Общая стоимость механизма составляетъ 21.124 Фун. стерл. 
и 9 пенс.^илн 147.868 руб. 22/2 коп., а каа^юй силы — 492 р. 
90 коп. 

При испыташи клипера аЛбрекъ», лодъ парами въ пла- 
ванш отъ Кронштадта на м^раую милю и обратно, Д']^йств1е 
механизма клипера признано удовлетъорительньшъ, а постройка 
самаго клипера найдена Кораблестроительнымъ Техническимъ 
Комитетомъ и Коммисшею, назначенною для прхема клипера 
оть верФи, во всемъ согласною съ контрактомъ и съ спесиФика- 
щею. На этомъ основаши но постррйк^ клипера «Абрекъ», 
сд'Ьланъ окончательный расчетъ, какъ по корпусу, такъ и по- 
механизму. 

Машина для клипера аВсадникъ» С'') заказана въ Б^ернеборгЁ , 
по контракту, заключенному 23-го Февраля 1859 годагсъ од- 
нимъ изъ влад^льцевъ тамошняго механическаго завода Ле- 
негреномъ, за 135.000 р. Машину следовало установить на 
клиперъ на м-ЬсгЬ постройки его, не позже 17-го Августа 
1860 года, но это не могло быть исполнено по неисправности 
заводчиковъ. 

Всл']&дств1е отзыва заводчика Ленегрена, что машина мо- 
жетъ быть готова не ран']^е половины Октября 1860 года, — 
клйнеръ разр'бшено оставить на зимовку въ БхернеборгЁ, у о. 

РЭФСЪ-Э. 

Компан1я Бхернеборгскаго механическаго завода обязалась 
-принять на себя всю отв'Ьтственность за сохранеше клипера въ 
•зимнее время, а также и вс^ издержки по этому предмету, съ 
отводомъ квартиръ для команды и магазиновъ для хранен1я 
клиперскаго казеннаго имущества. 

Для освид'Ётельстован1я механизма клипера аВсадникъ}> 
былъ командированъ въ Б1ернеборгъ, по представлешю Де- 
партамента, Членъ Кораблестроительнаго Техническаго Ко- 
митета Корпуса Инженеръ-Механиковъ Капитанъ Ёшапаръ, 



(♦) Въ 300 силъ. 
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который донесъ, что н'Ькоторыл работы^ к<|1^рыя« по усло- 
в1ямъ контракта^ должны уже быть окоачешы^ еще невспол- 
нены, но что нее сд^^ланное выковедо и отлцто ищ> хррошаго 
металла и удовлетворительно. 

В. ии, оострвйкА тп начата въ 1ш году. 

1) Корветпь «Варягъх». 

Высочайшее соизволеше на построеше этого корвета по- 
следовало 9-го Ноября 1859 г., а 31-го Декабря того же 
года заключенъ по сему предмету контрактъ съ Директоромъ 
Общества Улеаборгской верФи и судоходства, негоцхантомъ 
Бергбомъ и Членомъ Общества Конделиномъ. 

Корветъ долженъ быть построенъ изъ собственныхъ Об- 
щества л'Ёсовъ : дубовыхъ и горной сосны, а также другнхъ 
матер1аловъ и металловъ (исключая м'Ьди, которая дается отъ 
казны), собственными средствами и мастеровыми Общества. 

Постройка корвета производится, въ вид'Ь опыта, по счету ^ 
на основан1и расходной книги, веденной подъ клятвенною лриг 
сягою. Въ книгу эту должны быть вписываемы только г& 
матер1алтл, которые действительно будутъ употреблены въ по- 
стройку корвета. 

Это распоряженхе вызвано желашемъ определить урочное 
положен1е на постройку каждой отдельной части судна. По 
этому контрагентамъ дана Форма для ведешя счета стоимости 
судна, которое разделено на 36 частей (*). 

Въ вознагражден1е Общества за труды по постройке кор- 
вета и за употреблен1е верФИ, со всеми приспособлешями, не- 
обходимыми для постройки корвета, должно быть уплачено 
10 т. рублей. 

Корветъ предполагается спустить на воду и приготовить 
къ отправлешю въ Кронштадтъ къ 15-му Мая 1862 года. 

Размтьренгл корвета : 

Длина между перпендикулярами .... 225 ф. 

Ширина съ обшивкою 39 » 8 д. 

Глубина интрюма 21 1» 7 » 
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У глубшете въ помомъ груз^ : 

Ахтеръ-штевня • . 19 ф. 3 д. 

Форъ*штевяя 17 » 3 п 

Водоизм'Ьщеше 21 5в,73 

Строевыхъ тоннъ 1608^/з4 

Постройка корвета производится етроителемъ Улеаборг- 
ской верФи, Сандорфомъ, подъ набдюдвн1а11ъ адъютант|^ Гене- 
рахь-Губернатора Ведикаго Княжества Финляндснаго, Капи- 
танъ-Лейтенанта Лунда. 

Механизмъ на этотъ корветъ, въ 360 силъ, иредаолагается 
поставить съ Фрегата «Палканъ», котлы же вновь изготов- 
ляются на Кронштадтскомъ парохт)дномъ заводе, на которомъ 
перебирается и самый механизмъ. 

До 1861 года, по этой поетройк'Ь Обществу Улеаборгской 
верФИ, отпущено 140.000 р. 

и 2} Ворцет'ь «Витязь». 

На построеше этого корвета на частной верФи, блиаъ г. 
Бхернеборга, последовало Высочайшее соизволете 11-го 
Апр-бля 1860 года. 

Контрактъ на постройку корвета заключенъ-Кораблестрои- 
тельнымъ Департаментомъ ^съ уполномоченнымъ отъ Общества 
Бхернеборгской верФи купцомъ Карстремомъ, 3-го Мая 1860 
года. 

Общество обязалось построить корветъ, съ рангоутомъ и 
окончательною отделкою, кром* мебели, за 290.000 р. сер. 

Корветъ будетъ строиться мастеровыми верФи изъ соб- 
' ственныхъ ея дубовыхъ л^совъ, съ употреблешемъ на нагель- 
ное кр'Ьплеше, если въ ономъ окажется надобность, американ- 
ской акацш; прочхе матерхалы и металлы, которые потре- 
буются при поетройк'Ь корвета, Общество означевной верФи 
должно употребить также свои, за иеключешемъ м'ёди для кр'Ьп- 
лен1я, м'кдеыхъ обшивочныхъ листовъ и гвоздей, долженствую- 
щихъ быть отпущенными изъ казны, въ видахъ благонадеж- 
н*йшаго скр'Ьплешя судна ; перевозка же всей м'Ьди отсюда въ 
Ыернеборгъ будетъ произведена иа счетъ Общества- верФи. 

Къ заготовленш матер1аловъ по постройкЬ корвета при- 
ступлено всл'Ьдъ за заключетемъ контраййга, а самыя работы, 
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согласно съ усдов1ями 1И)|[|||1||Ессц ^^ Ноябр* 1860 г. 

Окончить работы и приготовить корветъ къ отправлешю въ 
Кр9|р|рт«ггь, Общфспю обяд»#ось не доэще 1бкг« 1юш1 1866 
года. 

Разм'Ёрешя корвета гЁже, что и корвета '<Варягъ», по ^ер- . 
тежу котораго онъ строипаеи 

Наблюдеше за постройкою в4;'Ьх.'ь судовъ, строющихся для 
нашего Флота въ Финлдцдхи^ врзложено, до вол*]^ Его Лмпе- 
РАторскАГо Высочества Генералъ-Адмирала, на Корабель- 
наго Инженера Кашггина Арцеулова^ въ помощь которонг^ на- 
значенъ корабельный Инженеръ Прапорщ^къ Иордетое^. 

Для практическаго изучен1я кораблестроенгя въ фвндяцд1И| 
гд* искусство это доведено до значительной степени совершен- 
ства, командированы въ распоряжеше Капитана Арцеулова, 
корабельные кондукторы : Торопоеъ, Глазырит^ Рготто^ фек* 
лиетоеъ и Тягельшй. 

Вс^мъ означенаьшъ лицамъ, съ разр'^дпенхя Адмирал* 
тействъ-Сов-Ьта! производятся суточаыя деньги : Каш1тану Лр- 
цеулову, а тацщ« Кааитанъ-Леитеашту Луиду по 1 р, 80 коиц, 
а Прапорпщку Мордвииоду и ковду^торамъ по 1 р. въ дець, 

Сверхъ тога, по прикааанш г. Управлякнца^о МоршишБ 
Министерствомъ, будутъ отправлены въ Финлдадц^, съ от*- 
крьтемъ иавигаци|| въ расооряжен1е Капитана Арцеу^вова, 
корабельные плотнвки изъ дортовъ О.-Петербургскага ж 
Крошптадтскдго, ^о 5 челоа^къ отъ кащаго, съ ц'блью обр«г 
зовать изъ нихъ комендоровъ по кораблестроешю. 

Они будутъ распределены щ^ верФямъ, на которыхъ 
строятся суда для Морскаго Ведомства, Сверхъ обмундиро- 
вашя, они будутъ получать по 15 р. сер. въ м^Ьсадъ на содер- 
жаше себя и по 1% РУб. на ааемъ квартиры; для цокупки 
каждому изъ нихъ н€юбходимыхъ инструментовъ будетъ отпу- 
щено, единовременно, по 10 р. сер. на каадаго, въ раепоря- 
жен1е Капитана Арцеулова. 
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п 1)(в году. 

ВЪ АНГЛШ. 



1) 9-пушечный клпшеръ «Гайдамакъ». 

По контракту, заключенному 25-го Августа 1859 г. Ка- 
штанъ-Ледтенантомъ Пещуровымъ съ г. Генри Питчеромъ, 
кляперъ «Гайдамакъ» построенъ изъ англшскаго и частью изъ 
ойтъ-индскаго дуба, ^^атской сосны, англхйскаго и американскаго 
вяза. 

Контрактная сумма зй постройку клипера, съ вооружен1емъ 
и снабжешемъ его по н'Ькоторымъ частямъ, кром'Ь артиллер1и, 
водоопр'Ёснительнаго аппарата, компасовъ, б'Ёлья и серебра для 
кай)^, простиралась до 28,000 Фуйт. стерлинг. Клиперъ дол- 
женъ былъ быть приготовленъ къ сдач* въ Морское в'Ьдом- 
ство не позже 19-го Августа (1-го Сентября) 1860 года, но 
это условхе контракта не было выполнено, такъ, что въ Ноя- 
бре м'Ёсяц* работы по корпусу судна и вооружетю еще не 
были окончены. 

На основати условШ контракта г. Питчеръ обязанъ за- 
платить штраФъ, по 10 Ф. ст., за каждый день просрочки кли- 
пера съ 19-го Августа (1-го Сентября) 1860 г., по день|сдачи 
судна. 

Размерены клипера: 

Длина мевду перпендикулярами. . . 213 ф. 5 д. 

Ширйнасъ обшивкою 31 » 4 » 

Углублешевъ грузу на ровный киль 10 » 6 » 

Число строевыхъ тоннъ. • 1000*%^. 

Полное водоиз1г]^щен1е 1094 т. 

Артиллергя клипера состоитъ изъ 3-хъ бомбическихъ ору- 
дий, 68 Фун. калибра Л^ 1, и 4-хъ малыхъ орудш для десанта. 

Машина клипера, въ 250 снлъ, изготовлена въ Англеи, на 
завод'Ь Модзлея и Фильда, за 16.390 ф. стерл., съ запасными 
вещами, инструментами и установкою въ судно. 
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На (^бтъ; 9ер^(шач1!^.ри9АГ()^ 9Р0Ь11»1ая |1А^(^^ 
кшпера довесъ^ что въ дродо1жвн1е пяти 1шеав(ь^щ которще^ 
проижодилась проба м^шдны, 01аа дМстзовада прекрасщр, им'Ьд 
пара въ котлахъ до 17-ти фунтовъ, в что изъ наблюдешя мо*} 
ментовъ прохошден1Я клиперомъ створовъ, опред'&ляющихъ вц- 
м'&ренный узелъ, оказалось, что клиперъ шел.ъ по иУ^уздовъ, 
при чемъ машина д1^лала по 90 оборотовъ въ минуту. 

ВО ФРАНЩИ. 

2) 1&ананнрек1я лодки: 2-го класса аМормкъ» и 

3-го класса «Тюлень». 

Контрактъ на постройку этихъ судовъ заключенъ нашимъ 
консульствомъ съ судбстроителемъ Норманомъ 23-го Октября 
(4-го Ноября) 3 859 года. 

Лодки были заложены 15-го (27-го) Декабря того же 

1859 года. п • ;^ 

Разм1ьренгя лодокъ: 

Длина по грунтовой ва- «Моржъ». .Тюдень». 

теръ-лин1Ц , 149 ф. 1 д. 1 19 ф. 9 Д. 

Ширина съ обшивкой. . . 22 1> 107^ 19 » — » 

У ^ (Ахтеръ-Штевня 8 » 3 » 5 » 3 !> 

^ ' \форъ- Штевня. 7 » 9 » 4 » 9 » 

Строевыхъ тонновъ. ... 394. 245. 

Корпуса об'Ьихъ лодокъ деревянные. 

У лодки «Моржъ» наборъ дубовый, Наружная подводная об- 
шивка тиковая, надводная ильмовая, внутренняя — Д1агональная — 
дубовая, а проч1я связи тиковыя. Подводное кр'бплеше н'1дное, 
надводное жел'Ёзное, галванизированное; въ кр^плеше входягь 
нагеля изъ американской акащи. 

Улодки «Тюлень»: наборъ дубовый, вс^ три обшивки и про- 
Ч1Я связи тиковыя, кр'1плен1е все м1Ьдное, а нагельное изъ аме- 
риканской акащи. 

Для лодки «Тюлень» принята д1агональная система, чтобы по 
возможности облегчить корпусъ, не ослабляя его крепости, — 
услов1е неиз&Ьжное при требуемомъ весьма маломъ углубленш 
1 значительныхъ запасахъ угля и провизш, для совершешя про- 
А0джительц1|1хъ п^ре:кодовъ въ |к|рр']^. 
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2):|Р|ш»:Дш#иааа изъсташвыхъ «стожь въ % дюйма, 
Д1Я усилешя боевыхъ средствъ Астрабадсмй стшщв. 

Длвна каждаго бурказа 75-тъ Футъ, ширина 12 Фут., глу- 
бина 4 фут. и углублеше ва роввый каль 20 дюйиъ. 

Машины въ 8-мъ нарицательныхъ силъ. 
' ' Стоимость обоихъ барказовъ съ механизмами, вооруженхенъ 
и доставкою въ Кронштадтъ, въ частях^, 'буХе44 про(ЗДрать№ 
до 1780 Ф. ст. (12,076 р. сер.). 

Барказы предполагается вооружить нар'Ьдными орудхями 
3-хъ Фунтоваго калибра, по одному на каждый. 

Для С. Петербургскаго порта. 

3) Паровой Фарваапь, съ машиною въ 10-ть силъ, 
для буксировашя грузовыхъ судовъ между С. Петербургомъ и 
Ижорскими заводами. 

Длина барказа 55 ф. 

Ширина • . 11 » 

Углублен1е на ровный киль 3 » 

Барказъ, вм'ёст']^ съ механизмомъ и доставкою въ Крон^ 
штадтъ, будетъ стоить 811 ф. ст. (5.677 р. сер.). 

Для Аральской флотил1И. 

По контракту, заключенному Флигель-Адъютантомъ Капи- 
таномъ 1-го ранга Бутаковымъ съ управляющимъ Ливерпуль- 
скимъ заводомъ ЛУ'шйзог 1гоп ^огкв г. Гамильтономъ , изъ 
аселобчатаго галванизировабнаго жел^Бза, системы Френсиса: 

4) Одпигь аарожодпь (*), въ 40 нарицательныхъ силъ 
съ двумя горизонтальными машинами. 

Размпренгя парохода: 

Длина 1 00 Ф. 

Ширина 24 » 

Углублеше на ровный киль 5 » 

5) Одивчь парожодъ С^""), въ 20 нардцательныхъ силъ 
^ъ двумя горизонтальными высокаго даблен1я машинами. 



(*) (**) Лараходы эти Высочайше повалено именовать: первый 
«Арадъ», а второй — «Сыръ-Дарьа»* 
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Длина. . . ... ..... .^. .80 Ф. 

: ; Ширина,^,.. . ... :,:,г.-^л- ..;^44^^... 1|.»й..|| Л- 

Уг^Огблете на ровдгьщкиль 4 ^^ . » р л ..^ 

6) Нл«ядгч1й^^дм|ъ, лзъ дв^ъ оантонон^, с|ъ шириною 

. въ 4 сиш1,^убчаты1гь котломъ и восемью, двойяаго^Д'&йс^щя, 

помшмии. > 

Размгьренге дока: 

Длияа. 128 1^, , 

Ширина..... .....*. 20 » : 

7) Одна Фаржа, длиною 70 Фут., шйрив01^ 17 Фр^. ]к 
глубико1ю 4 Ф. 6 д. 

8) Четыре шлюпжй, острокоЁгеч^вгый/ длиною '20 ф., 
шириною 5 Ф. 4 д. '' ' 

9) ЩяЛ шлюнви, съ острыми носами и квадратными 
кормовыми частями, длиною 15 ф., шириною 5 ф. 4 Д. 

10) Машина о 3*хъ комплектахъ р'Ёзцо^въ, для р'Ьзащя 
камышей въ озерахъ и разлив^хъ, встречающихся на Сыръ- 
Дарь']^ и Амуръ-Дарь^, съ приводами для соединен1я съ меха- 
низмомъ пароваго.барказа «Обручевъ». 

Вс]^ означебвыя суда, съ шструиент^дии, запасными частя- 
ми, припасами, вещаян, машиною для р^зашя камыш^й^съупаг 
ковкою и сдачею овыжъ на корабль^ дли отвоза в> С: Петэр- 
бургъ, будутъ стоить 14.119 фун. ст. (около 96 т.. рублей). 

По контракту, вс^ заказанные г. Гамильтону суда следо- 
вало окончить и сдать къ 15-му Декабря 1860 года, но этогь 
срокъ, съ разр^шешя Его Импбрлторскаго Высочества 
Генералъ-Адмирала, о'Гдаленъ на щггьоед'Ьль, согласно съ прось- 
бою Гамильтона, во вниманхе къ тому, что, во-первыхъ, при 
постройк']^ дока встр'Ьтилисьразньш техджческ1я трудности, ко- 
торый, по новизн']^ подобныхъ построекъ, даже въ Англш, за 
ран^е нельзя было опред<Ьлить, но ноторьщи замедленъ ходъ 
работъ, а во-вторыхъ, что сарай, подъ которымъ строится докъ 
обрушился, въ схЬдстэ1ечего работы по постройке дока необ- 
ходимо было пршстановить. 



---. $% — 

. Варта!зъ стрбктся вж Ж^^^е^^имвожъЬ^^xшлче^жтъ зюод*!. 
г Дляна б1фкаая В! фуг^\ пирлна 1 1 Фут. 9 Ат».; углу- 
блеше на рошшй шиь 1 3> Ф. 9 .да^ки. 

1]Цфадтъ ббойДется въ 30 т. рейке1галеров'& <1 1.3Ё7 р.)^ 

Для КаСШЙСКОЙ Ф2О1Т0Д1К« 

13) Два 1А-ТИ сильные Фарвкаа, для сообщения 
между Астраханью и Бирючьей косою. 

, Барказы имехшизмы оныхъ строятся ааМ^тальскомъ ме- 
ханнческомъ завод* и будутъ стодть, ^'^ доставкою въ Крон- 
щтадтъ, &0.000 шведскихъ рейК(Сталеррвъ(до23!400руб. сер.). 

Длина бйрказовъ ^ • . '. . . 81 ф. 

Ширйгйа . ■ : ... 11 » 9 д. 

Углублен1е отъ 3 ф. 9 д. до 4 Футъ, 
V Възаклюяъен1е отд1^ла «о кораблестроенш) сл'1&д}'^тъ упома- 
вунЬу ' во^первыхьу о сбо^^I четырехъ р*чнЕ>цъ пароходовъ въ 
Николаевске, на Амур1^, но постройке , на р. Уссури канону 
ской лодки и, вО'вторыхь^ о щитахъ, устроиваемыхъ здЬсь, въ 
С. Петербург'Ь, изъ йсел'Ьзныхъ плитъ, предназначаемыхъ для 
достройки блиндированныхъ судовъ, съц'Ёлью произвести надъ 
этими плитами сравнительное ирдыташе. 

1) Уеть1ре р']^чные парохода, доставленные въ Николаевс|СЪ 
изъ Гамбурга, съ завода ГодеФроа, Бейта и К*" и названные 
поименамъ р-Ькъ Амурскаго бассейна: «Зея», «Ононъ», «Ингода^^ 
и «Чита», окончательно собраны при Николаевскомъ механи- 
ческомъ заведенш и къ концу навигащи 1860 г. вс1& четыре 
были въ движенш по р. р. Амуру, Усури и Шилк1^. 

Разм']^рен1я пароходовъ и сила ихъ механизмовъ сл^^дующ^я: 

чсЗея» ... 40 силъ, длина 126 ф., шнр. съ обш. 16 ф., глуб. 7 ф. 9 д. 

«Чита» • . д. » » й, )1» м » <1. « » й. 

«Ононъ» • 30 >^ « 1:26 » >> » 15 >* » 7 » 6*> 

«Ингодам. й. >* » й. » >• >' й. » » й. 

При проб* пароходовъ получены сл*дующ1е ре^льтаты: 
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урлуйлттЫг ^ * 

а) съ машиною , котлами , водою въ котлахъ п 

принадлежностями, но безъ груза : 

♦оръ-штевень 

ахтеръ-штевень 

средина 

б) въ грузу, по контракту : 

Форъ'Штевень 

ахтеръ-штевень 

средияа ••.•....• 

при тихой вод^, безъ течен!я, при хорошей по- 
годи, поднымъ ходомъ 

Увотре1Меи1е дровъ 

въ машия^Ь, лучшпхъ, совершенно сухихъ, бе- 

резовыхъ, при полномъ ход^^, въ часъ . . . 

Дштлет1е ■аров'ъ 

въ котлахъ при полномъ ход* 



машины, въ минуту, при полномъ ходЬ. 



Зея. 


Одоп. 


Ивгод». 


1?^ 

ло 


ю й 

16 


М 

18 

15 


12 
12 
14 


14 
15 
16У2 


14 
15 
16У2 


В 
15—16 


е р 
13 


с т 
18 


46 
Ф 

50 


бия. 
46 
у н 
50 - 


фут 
,46 

Т 

50 


40 


37 


37 



в ъ 

I тг 

18 
171Л 

16 . 

20 

19 

ъ 
16—17 

в ъ 
90 

1 ъ 
44 

38 



БсЬ иароходы ^оказа^Iись отличныхъ качествъ и соотв^^т- 
ствующими услов1Я11ъ контракта. 

За пароходы, съ доставкою ихъ къ устьямъ Амура, запм- 
че&о 118.824 р. 87 коп., что составить за силу еъ корпуса^ 
мл 848 р. 74% коп. 

2) Построенная на р-Ьк-Ь Усури, въ станиц* Корсакова, 
одно-пушечная канонирская лодт^ спущена на воду 11 Хюня 
1660 года, на другой день отведена въ станицу Хабаровку, гд* 
окончены были вс* работы по корпусу и лодка вооружена 
24-хъ фунтовою короткого цракою. '*' / 

По спуср* углубилась: Форъ-штевнемъ 1 ф. 10 д., ахтеръ- 
штевнемъ 1 Фут» в дюйм. 

Строителемь лодки былъ Корабельный Инженеръ Пору- 
чакъ Гредякинъ. 

и 3) Въ Сентябре 1860 г. Генералъ^Адъютантъ ГраФъ 
Путятинъ сообщнлъ проэктъ способа иностранца Самьюда о 
построеши блинднрованныхъ судовъ, и выслалъ шесть плитъ^ 
язъ числа употребляемыхъ нын* въ Англш и во Франщи для 
блиндирован1Я судовъ; изъ нихъ дв*! жел']&зныя и дв'6 стальныя 
плиты изготовлены въ Англ1И, первыя на завод* ТЬашев Хгоп 
'ТО'огка, а посл^дшя — на завод* Мегвеу 81ее1 апД 1гоп 1КГогк8; 
остальныя же Д9* жел*зныя плиты изъ Франщи , нэ, за|0А* 
Н**" Рейп е* вапАе!, въ К1Уе де Шёг. 

По приказашю Его Бысочества изъ ^ихъ плетъ^ дуба я 
тику устронваются, ори эд*шнемъ портик, два щита, ви'бюпце 

5 
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Баркавъ стрбктся вж Жу^д^^а$с^вожьЖЬxзш^че^жтъ завод*!. 

г Дляна б1фкаая в1 Фтп»; пирвна \1 тут. 9 ^тш.у утлу- 
блен1е ва рошшй шиь.З' Ф^ 9.«»|ми 

- Ст(>Ш1бсть ба^!а№ )(7Ь'1Гех&тз110мъ и^дд^тавкою въ Крм- 
1]Цтадтъ ЬбойДется в1[> 30 т. рейке1галефов'& {1 1.3Ё7 р.)V 

13) Два 1А-ТИ сильные Фарнааа, для сообщешя 
между Астраханью и Бирючьей косою. 

, Барказы и.меха^змы оны^ъ строятсд ааД^^альскомъ ме- 
ханнческомъ завод'Ь и будутъ стоить, .с'^ доставкою въ Крон- 
щтадтъ, 60.000 щведскихь реиадталеррвъ (до 23^400 руб. сер.). 

Длина барказов1ь ; . 81 ф. 

Ширийа .^....11»9д. 

Углублен1е отъ 3 ф. 9 д. до 4 Футъ, 
, Въ заключаше отдела «о кораблестрренш» сл'Ьду-етъ ул омэ- 
нуть, ва^первыхь, о сбор Ь четырехъ р'Ёчньцъ пароходовъ въ 
Николаевске, на Амур-)^, и о цостройд^.на р. ^соури каыониу^ 
ской лодки и, вО'вторыхь, о щитахъ, устроиваемыхъ здЬсь, въ 
С. Петербург'Ь, изъ йсел'Ьзныхъ плитъ, предназначаемыхъ для 
достройки блиндированныхъ судовъ, съц']&лью произвести надъ 
этими плитами сравнительное ирцытате. 

1) Четыре ручные, парохода, доставленные въ Николаевс|СЪ 
изъ Гамбурга, съ завода ГодеФроа, Бейта и К*" и названные 
поименамъ р'Ькъ Амурскаго бассейна: «Зея», «Ононъ», «Ингода^^ 
и «Чита», окончательно собраны при Николаевскомъ механи- 
ческомъ заведенш и къ концу навигащи 1860 г. всЬ четыре 
были въ движенш по р. р. Амуру, Усури и Шилк*. 

Разм']^рен1я пароходовъ и сила ихъ механизмовъ сл^^дующ^я: 

чсЗея» . . . <40 силъ, длина 126 ф., шир. съ обш. 16 ф., глуб. 7 ф. 9 д. 

«Чита» . . д. » » й. )1» » » <1, » » й. 

«Ононъ» • 30 >^ « 1:26 » » » 15 >* » 7 »» 6»> 

«Ингода«. й. >> » й. « >• >' й. » » й. 

При проб* пароходовъ ползгчены сл^Ьдующ1е 1>едультаты: 
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а) съ машиною , котлами , водою въ котлахъ п 

принадлежностями, но безъ груза : 

♦оръ-штевень ' 

ахтеръ-штевень 

средина 

б) въ грузу, по контракту : 

Форъ-штевень 

ахтеръ-штевеяь 

средияа 

при тихой вод-Ь, безъ тбчен!я, прп хорошей по- 
годи, поднымъ ходомъ 

Жш9тре6лея1е мроя-ъ 

въ маши1гЬ, лучшпхъ, совершенно сухихъ, бе- 

резовыхъ, при полномъ ход^^, въ часъ . . . 

ДАш.аен1е ■аров'ъ 

въ котлахъ при полномъ ход* .,. 

машины, въ минуту, при полномъ ходЪ 



Зея. 


Одоп. 


Ивгод». 


Л^ 


ю '1 

12У» 

13 

15 


М 

15 


12 
12 
14 


14 
15 
16У2 


14 
15 
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15-16 


е р 
13 


с т 
18 


К у 
45 
Ф 

50 


бич. 
45 

^60 "' 


фут 
,46 

Т 

60 


40 


37 


37 



в ъ 

тг 

18 
171Л 

16 . 

20 

19 

ъ 
16—17 

в ъ 
90 

1 ъ 
44 

38 



БсЬ иароходы ^оказа^Iись отличныхъ качествъ и соотв^^т- 
ствующими услов1Я11ъ контракта. 

За пароходы, съ доставкою ихъ къ устьямъ Амура, зама- 
че&о 118.824 р. 87 коп., что составить за силу еъ корпуса- 
мл 848 р. 74% коп. 

2) Построенная на р-Ьк-Ь Усури, въ станиц* Корсакова, 
одпо'пушечная канонирская лодка^ спущена на воду 11 Хюня 
1660 года, на другой день отведена въ станицу Хабаровку, гд* 
окончены были вс* работы по {(орпусу и лодка вооружена 
24-хъ фунтовою короткого П]ГШКОЮ. ''-' > 

По спуср* углубилась: Форъ-штевнемъ 1 ф. 10 д., ахтеръ- 
штевнемъ 1 фут. 6 дюйм. 

Строителемъ лодки былъ Корабельный Инженеръ Пору- 
чакъ Гредякинъ. 

и 3) Въ Сецтябрк 1860 г. Генералъ^Адъютантъ ГраФъ 
Путятинъ сообщилъ проэктъ способа иностранца Самьюда о 
построенш блинднрованныхъ судовъ, и выслалъ шесть плитъ, 
язъ числа употребляемыхъ нын* въ Англш и во Франщи для 
блиндирован1Я судовъ; изъ нихъ дв* жел']&зныя и дв'6 стальныя 
плиты изготовлены въ Англ1И, первыя на завод* ТЬашев 1гоп 
'ТО'огкз, а посл^дшя — на завод* Мегвеу 81ее1 апД 1гоп 1КГогк8; 
остальныя же Д9* жел*зныя плиты изъ Франщи , нэг за90Д'1^ 
Н** Рейп е* вап4е1;, въ Кхте де Шёг. 

По приказашю Его Высочества изъ ^ихъ плнтъ, дуба я 
ткну устронваются, орк эд*шнемъ порт*, два щита, ви*юпце 

5 
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омфужв: одквъ — жехЬзо, а д|^уго# — дерево, ■стаевяые па 
обршцу б<|ртт судовъ. 

Зя питы, съ доставкою сюда, заплачено 5.879 р. 71 к. сер. 

Сверхъ того предпошгается, по окончанш производства 
опытовъ надъ плитами, полученными изъ«за границы, подвер- 
груть тому же испыташю три жел^зныя доски, для бронн кора* 
блей, изготовленныя на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ Заводахъ. 

Длина этихъ досокъ 8 ф., шир. 3 ф., а толщина 4У2 дюйма. 

ВсЪ овЬ проварены изъ Сибирскаго железа, съ проклад- 
кою, въ одной изъ нихъ, въ средин'6, одной четвертой части 
мореной стали. 

Независимо отъ предстоящихъ обЬгговъ надъ вышеупомя- 
нутыми плитами, въ ЯовбрЪ 1860 г. было произведено раз- 
стр'Ёливаше плитъ, изъ сырой стали, толщиною въ ЗУ^ дюйм., 
представленныхъ заводчикомъ Путнлоиымъ. 

Опытъ этотъ предполагается повторить, давъ плвтамъ 
укловъ въ 45% а посл1^ опытовъ отослать плиты на Адмирал- 
тейсюе Ижорсюе заводы, чтобы перековать нхъ по способу, 
предлагаемому Путиловымъ. 



ОТД'ЬЛЪ II. 
оп ■япшнш аюп ш шпшаиаяшп. 



с. ПЕТЕРБУРГСК1Й ПОРТЪ. 

Суда. 

1) При Новомпь АдмиралтейеижЬ! 

Исправлены, по дефектамь^ суда, находивш1ЯСя на зимовк*Ь 
при зд'бшнемъ портб, часломъ25, а именно: пароходы: <«Алек- 
сацдр1я», «Стр'к1ьна«>, «Ильмень», «Ладога», «Онега», ^хФовтан- 
ка», «ГраФъ Вронченко», «Поспешный», «Курьеръ», «Мир- 
ный», «Быстрый», «Ястребъ», «Нева» и «Вестовой»; ештовыя 
ло^кн: «Ведьма», «Коршувъ»^ «Взрывъ», «Копчнкъ» и «С'6- 
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1шра1>; яорусямя мпт .«Королева Виктор1я1>, «Нжс»», «Водяа!», 
«Нева» 1 «Рыба-катъ», Ж1Шроваяж€льзнал ииюпка^ вт^Юсшлъ^ 
«Самоваръ». 

Шэавкнио от% исправлен1я еудовъ по двФектаиъ^ на н^- 
кот<ц^ыхъ еудахъ ороязводвлись жсправден1я въ врододжеше 
н&внгащи 1860 гош, по асоЛ^мь рагрлшенгямр^ а имевно: ва 
пармодлхъ: «Нева», «Быстрый», «Ильмень», «Посп-Ьшный» и 
«Разсыльный» ; на еинтовыхь ^одкахъ: «Пов'1^са», «Взрывъ», 
«О&кира», «Коршувъ», «Зыбь» и «Копчикъ» и на парусной яхтть 
«Ншссаэ. 

Кром^ того исправлены были полубаржи подъ Ж Ж 1, 
5, 8 и 9 в тихвкнская лодка Ж 1, а на пароходахъ «Алексан- 
др1я» и «Стр^Ана» и на пару<;ныхъ яхтахъ сд'Ёланы на зииу 
временныя крышя. 

Въ 1860 г. бьии подняты ва Мортоновъ элингъ и испраэ* 
левы на неиъ въ цодводныхъ частяхъ: пароходъ «Ястребъ», 
ВИВТ01ЫЯ лодки «Копчикъ», «IIов^&са», «Зыбь», «Балагуръ», в 
варусвыяяхты: «Никса» и «Волна», а также частный пароходъ 
«Веста». У яхты «Волна» выкрапюна подводвая часть. 

2) На Галерномпь оетровк'Ъ. 

Вытащевное ва одинъ изъ элинговъ островка, осенью 1859 г., 
маячное судно больщаго Невскаго Фарватера, по осмотр'1^, по- 
требх>вало значительваго исправлер!? » что и было исполнено, а 
еаиое судно спущено на воду своевременно. 

Полубаржу Ж 10 также оказалось необходимымъ выта- 
щить на элингъ, Д.9Я исправлен1я ея подводной части. 

Грузовая лодка Ж \Ъ^ съ крышею, была вытащена на 
элингъ для переделки; во какъ элингъ потребовался для другой, 
бол^^е необходимой, работы, то лодка, по свят1и съ вея крыши, 
несколько неправлена и спущена на воду. 

Маячное судно Елагинскаго Фарватера, заменявшее осенью 
1859 г. маякъ большаго Невскаго Фарватера, по привод'Ь вес- 
ною къ Галерному Островку, было кренговано и при этомъ ис- 
правлена подводная часть судна, а по неблагонадежности руля 
н брашпиля, они зам']^нены новыми. 

Ботъ малой конструкщи Ж 4 , по оказавшейся въ немъ 
течи, былъ вытащенъ на элингъ, исправленъ въ подводвой ча- 
сти в еоущевъ ва воду. . . 
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Мусорная лодка Л? 9, получавшая повреакден1е во время. 
уаотреблев1яея1фвзеилечероательно# шшган^, была вытащева 

на ледъ и исправлена. 

Зииовавппе въ канал^Ь Галернаго Островка разныя шфто- 
выя грузовыя суда, числоиъ 48, исправлены по двФевташ ■ 
на н-Ькоторыхъ изъ нихъ сд'Ьлаиы разныя приспособлешя, щш- 
знававш1яся необходимыми. Изъ этих> судовъ: 20 кревгога- 
лись и 8 килевались. 

По случаю проводки на плавучемъ док% въ Кронштадтъ 
корабля «Ииоераторъ Николай I» и другихъ судовъ, проиаве- 
дены сл^дующ1я работы: а) на шести проводныхъ ботахъ при- 
деланы крамболы, для подъема якорей ;^ устроены, для пом*]^- 
щен1я команды, жялыя палубы; положены вновь бимсы и на* 
стилка отъ носовыхъ и кормовыхъ перегородокъ; б) на ботЬ 
^\I?' 8 устроена на палуб'Ь рубка для кузнечныхъ работъ, съ 
обивкою внутри лнстовымъ жел']&зомъ, и въ трюм^ бота сд*!^- 
ланы приспособлен1я къ погрузк'Ь такелажа; в) на шхунерахъ 
Ж Ж 1 и 7 устроены, для помещен1я команды, жилыя палу- 
бы, рундуки, полки, разные )Ацики и лари для провизш; кром'!^ 
того, на верхней палуб* шхунеры Ж 1 устроены две рубки: 
одна — для большаго камбуза, съ обивкою внутри листовымъ 
жел^^зомъ, а другая, съ окнами и нарами, для пом^щешн офя- 
церовъ; и г) на люгер'6 «Нева», назначенномъ для помЬщешя 
зав'1&дующагд проводкою и прочихъ оФицеровъ, сделаны ис* 
правлешя, какъ снаружи, такъ и внутри, а также прибавлено 
н^Бсколько каютъ. 

Одинъ изъ проводныхъ ботовъ, бывш1Й при плавучемъ до- 
к^^ для пом%щен1Я команды, подъ конецъ проводки былъ упо- 
требленъ подъ чугунный баластъ и оказалъ въ подводной ча- 
сти течь. По подведеши подъ него полозьевъ, онъ былъ выта- 
щенъ на элингъ, гд* и перем'бнено на немъ н^^сколько обши- 
вочныхъ досокъ, найденньго» негодными, а по исправлеши спу- 
щенъ на воду. 

3) иль Ж^алерномъ порт'Ь* 

На стоящихъ въ бассейн* Галернаго порта 28 винтовыхъ 
канонирскихъ лодкахъ, для просушки набора, производились 
вырубки по всей длин* ихъ, по бархоуту, а для сохраненхя ихъ 
отъ доадя и сн*га сделаны надъ ними^ на деревянныхъ на? 



— 69 — 

угольникахъ, косыя покрышки. Сверхъ того, н^. лодкахъ сд*- 
ланы н'Ёкоторыя исправлешя. снаружи и на палубахъ; палубы 
же на всЬхъ лодкахъ оконопачены вновь и затированы смолою 
съ^тсканъ, а ва одной винтовой лодк^^, съ которой снять пл-^ 
рйшбШ мгаЪу схЬлана надъ 11гЬстоиъ, гд* открыта плхубй, 
времешая крыпт. 

4) На Озктешюкей 11е|и»н. 

Я(»ты: «Костя» и аЗагбя», лютрь «ПетергоФЪ», дв!; пашг 
етя лодки и одна шхунера исправлены по дефектам. 

5) Впь г* Навоммвек'Ь. 

Исправлены по дефектамь и окрашекых трешхоутъ, 12-вес. 
катеръ, 4-вес. ялъ, два 2-вес. яла, верейка, спусковая модель, 
три перевозныхъ плота, мачта съ полнымъ вооружешемъ и спу- 
сковый Фундаментъ. 

6) Впь Щарекомъ еел'Ь. 

Исправлены по деФектамъ и окрашены катера: 10-1№с., 
8-вес., два трешхрута, 2-вес. ялъ, американская байдара, ту- 
рецкШ'Кдикъ, мачта съ полнымъ вооружешемъ, четыре понтона 
и три перевозныхъ плота. 

7) Въ г, Гатчоии'Ь* 

СдЪаны различный исправленгя, по дефектамь^ на 12-ти 

пуш. фрегапиь аЭмпренабль», на яхтахь: «Миролюбивая» и аМа- 

дал», трешхоутп, на 10-вес. катер'Ё, 2-вес. яд*]^, на вельботб, 

гондол'Ё, Флашхоут1^, двухъ понтопахъ и трехъ перевозныхъ 

плотахъ. 

и 8) Впь Стр'Ьльн'Ь. 

Пять гребныхъ судовъ, гимнастическая мачта и Флагштокъ 
лспра&лецы, выкрашены и вооружены. 

Сверхъ -того, при С. - Петербургскомъ поргЬ исправлено: 
289 гребныхъ судовъ, 4 бота малой конструкщи, бмусорныхъ 
лодокъ, 14 полицейскихъ яловъ и четыре ручныя землечерпа- 
тельный машины. 

Стоимость матерхаловъ, употребленныхъ на исправлеше 
вс']&хъ вышеозвачеаныхъ судовъ, простирается на 12.124 р» 
11^, к.у а рабочей силы на 39.582 р. 3 коп. сер. 
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Мехавизмы. 
при Н^цр'гЬ! 

1) Пароеые котлы^ на пароходат: «Адекеацдр1Я)», «К]грмр^, 
«Быстрый» и аГряФЪ Бронченко», и на каионирекыхь доАмвю: 
«Модшяд*, «Коршунъ», аКопчикъ», «Бзрывъ» в «ПовЪса». 

2) Механизмы^ на пароходахы в А дександр1Я» , «Стр'Ьльнам, 
«Онегад), с(Посп^&шный», «Ильмень», «Ястребъ», «Мирный», «Ла- 
дога», «Быстрый», «Вестовой», «Курьеръ», «Фонтанка»; на па- 
ромй шдюп1С1ь «Самоваръ» и на катннрсктись лодка^сь: «О'Ькнра», 
«Коршунъ», «Копчикъ», «Взрывъ» и «В'Ьдьма». 

Работы, по исправлен1ю котловъ, произведены казенными 
мастеровыми съ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ Заводовъ, а ме- 
ханизмовъ — мастеровыми порта ; матер1алы жевсЪ отъ порта. 

Стоимость матерхаловъ, употребленныхъ на исправленге 
котловъ и механизмовъ при порт!;, оц{;няется въ 2.032 р. 14 к., 
а работа — въ 811 р. 76 к. 

На Адмиралтейекижъ Нжорекижпь Заводажъ. 

1) Котелъ механизма канонирской лодкн аКомаръ» перече- 
каненъ, а пришедш1я въ негодность 22 дымогарный трубки за- 
м'бнены новыми. 

2) Исправленъ кол'Ьнчатый валъ съ канонирской лодки «Коп- 
чикъ». 

Для желгьзнаго парохода «В']^стовой» сд'Ьланъ былъ на Ад- 
миралтейскихъ Ижорскихъ Заводахъ новый котелъ, который 
оказался совершенно негоднымъ, и хотя пароходъ, съпомощш 
произведенныхъ въ котл1& исправлешй, продолжалъ плаваше, 
но съ окончан1емъ навигащи оказалось необходимымъ отпра- 
вить его вновь на заводы для исправлен1Я, какъ котловъ, такъ 
я корпуса судна, который^, во время нахощден1я парохода на за- 
водахъ, въминувшемъ году^ не былъ, какъ бы сл1&довало, ис- 
правленъ. Все это поставлено на видъ заводскому начальству. 

КР0НШТАДТСК1Й ПОРТЬ. 

Суда. 

Въ 1860 году произведены исправлен1Я по дефектамь^ на 
сл^дующихъ судахъ> на корабляхь: «Выборгъ», «Орелъм, «Рет- 
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вязаяъ)!, аВода», аКонстантявъ» и «Нрохоръ», на фрпатахв: 
«Гронобой» и «Генералъ - Адшрахъ», на кореетл аБаянъ», на 
бригахь: «Фыоктетъ» и «Антеноръ», на шкунахы аВихры», 
«Ооытъ», «Секстанъ» в «ЕСомоасъ», и». Императорскбй яхтгь 
«Штандартъ», ла парйходо-фре9атахь: аКамчатка», «Грозяпцй», 
«Гремяацй», «Ошфъ)», аСм']Ьлый», аХрабрый» иаРюрикъ»; на 
пароходахъ : «Ижора)» и «Невка»; на трапспортахь: а Артель- 
щикъ», аДвина», аГапсаль», «Ока» и «Н'Ьианъ»; пз^ канонирскихь 
лодкахъ: аШмель», «Стерлядь», «Ершъ», «Панцырь» и «Буянъ», 
налюячмолсв судн'6, на внутренней бранямахтл^ п^плавучихь до- 
^ахъ подъ Л^Л^ 1 и 2-мъ, на пожарномъ желгьзномь ботл; на 
шести баржахь^ на трехъ затеорныхъ понтонаосЪу на перет>зн1лхъ 
ботахь и на прочихъ пйртовыхь и гребныхъ судахъ. 

На фрегат]^ «Громобой» и на параходо-Фрегаг]^ <|См'1&лый» 
отполированы каютные щиты и покрыта лакоиъ мебель. Ра- 
боты эти исполнены вольнонаемными мастеровыми за 3.000 р. 
- сер. Сверхъ того, также были произведены н'Ёкоторыя ремонт- 
ный работы на судахъ, приходившихъ въ Кронштадтскхй 
порть въ течеши навигащи 1860 года, именно: на корвете 
«1Салевала», шкунахъ: «Баканъ» и «В'Ьха», на пароходахъ: 
«Мирный» и сКурьеръ», на винтовыхъ канонирскихъ лодкахъ: 
«Русалка», «Коршунъ», «Пов'Ёса», «Балагуръ» и «Домовой», 
на гядравлнческомъ плавучемъ док'Ь, а также на практиче- 
скомъ ФрегатЬ, находящемся въ лагер'Ь Морскаго Кадетскаго 
Корпуса. 

БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ВЪ ДОКИ : 

Петра I. 

Корабль «Ретвизанъ», для осмотра подводной части ; при 
* чемъ переменены поврежденныя штуки Фалшкиля, снята медная 
обшивка и вновь обшита подводная часть корабля, съ добав- 
лен1емъ новыхъ м'1&дныхъ листовъ, около грузовой ватерлиши. 

Фрегатъ «Генералъ-Адмиралъ», для осмотра поврещденнаго 
Фалшкиля, перем'1ны н'Ькоторыхъ досокъ подводной обшивки и 
для исправлен1Я м']Бдной обшивки. 

Корветъ «ЬСалевала», для осмотра подводной^ части; прм 
чемъ снята была медная обшивка; проконопачена подводвая 
часть и корветъ вновь обшитъ медью. 



— 72 — 

Пароходъ «Алексанлр1я», ддя окраски подводной част; 

Прнбывшхе отъ устья Амура корветы «Новикъ» ж «Рывда»» 
Д4Я кабитальнаго исоравлешя. 

Корабль «Имп1фаторъ Николай Ь, Фрегатъ «Ослябя» I 
корветъ «Богатырь», для окончательной отд^лка, обошвкн 
вгЬдью и установки н1^которыхъ частей механпзмовъ. 

Посл'Ьдв1я пять судовъ зимуютъ въ докахъ. 

Въ НИКОЛАЕВСШЙ докъ. 

Фрегатъ «Громобой», для осиотра подводной части, пере- 
н'&вы поврежденныхъ штукъ Фалшкиля и для исправлешя м'Ьд- 
ной обшивки. 

Фрегатъ «Палканъ», для осмотра подводной части. 

Корветъ «Баянъ», для осмотра и- исправлен1я поврежден- 
наго Фалшкиля и нЬкоторыхъ частей киля. 

Клиперъ «Абрекъ», для обшивки мЬдью и установки н'Ько- 
торыхъ частей машины. 

Пароходъ «Гремяш,1й», для осмотра нодводной части; при 
чемъ подведенъ Фалшкиль, снята м1;дная обшивка, пароходъ 
проконопаченъ и вновь обшитъ старой мЬдью. 

Фрегатъ «Аскольдъ», для тимбировки; Фрегатъ зимуетъ 

въ ДОК'Ё. 

Транспортъ «Артельщикъ», для осмотра и исправлен1я по- 
врешден1Й въ подводной части и для перем'Ьны гребнаго винта. 

Транспортъ «Артельщикъ» сталъ на мель въ Финляндскихъ 
шхерахъ, им-Ья лоцмана. Убытокъ, понесенный при этомъ 
случа* казною, какъ чрезъ потерю н'Ькоторыхъ вещей, такъ и 
всл'Ьдств1е исправлен1я поврежден1й, нсчисленъ въ 2.865 руб. 
7% коп. О взысканш этой суммы* съ лоцмана, обязаннаго, на 
основаши постановлещй о лоцманской и маячной части въ Фин* 
ЛЯНД1И, вознаградить казну, сд1^лано распоряжен1е. 

На вновь устроенный Мортоновъ элингъ былъ вытащенъ 
почтовый пароходъ «Владимхръ», для осмотра подводной части. 

На плажу^1е доки подъ Ж Ж 1 и 2, были подняты: а) 
'1п1су1Ёы : «В'Ьха» и «Баканъ», для окраски подводныхъ частей; 
б) канонирск1я лодки: «Стерлядь», «Панцырь», «Ершъ», «Кор- 
вп^^ъю, «Буянъ», «Шмель», «Молшя», «Валагуръ» и «Домовой», 
аЙЙ осмотра подводныхъ частей; при чемъ у лодокъ: «Кор- 
шувъ», «Буянъ», «Русалка» и «Молшя», проконопачены под- 



— 73 — 

водныя части; кС^герладь)^, «Павцырь», «гБршъо, «Шмель» и 
«Домовой» — исправлена подводная обшивка ; «Модн1Я)) и «Ба- 
лагуръ» — исправлены гребные винты; в) железный баржи 
•Л^ Ж 1 и 2, для окраски и исправлешя на первой изъ вихъ 
рулевыхъ петель ; г) деревянная баржа, дв*! бомбарды, ботъ и 
гребныя кононирск1я лодки подъ Л^ Ж 4 и 10, вс*Ь для 
окраски ; при чемъ проконопачены ихъ подводныя части. 

Механизмы. 

1) Капитально исправленъ паровой котелъ винтовой кано- 
нирской лодки «Буянъ», съ расположешемъ въ немъ дьшогар- 
ныхъ трубокъ, по особому плану, данному Главнымъ Ипже- 
неръ-Мехавикомъ Балт1йскаго Флота. 

2) Вм']^сто механизмовъ, которые были на корветахъ: 
«Новикъ» и «Рында», какъ несоотв'Ётствуюи^ихъ настоящему 
назначешю этихъ судовъ, заказаны, по приказанш Его Импе- 
РАторскАго Высочества Генерал ъ- Адмирала, новые меха- 
низмы, въ 160 нарицательныхъ силъ каждый, въ Англ1и,.за- 
водчикамъ ГомФрейсъ и Тенантъ, съ т-Ьмъ, чтобы эти меха- 
низмы доставлены были въ Кронштадтъ съ открытхемъ вави- 
гащи 1861 года. 

3) Съ разр'Ьшешя Адмиралтействъ-Сов'Ьта (по журналу 
21-го Сентября 1860 г., стат. 21.813), заказаны Абовскому 
Механическому Заводу Кови и К^ новые котлы для пароходо- 
фрегата «Рюрикъ», за 43 т. руб. сер., и предоставлено заводу 
произвести исправленхе поврежденш, оказавшихся въ самомъ 
механизм'^, за 1.859 руб. 22 коп. сер. 

Для установки новыхъ котловъ на пароходо-Фрегат'Ь «Ркь 
рикъ», онъ отправленъ на зимовку въ Або, гд* будутъ произ- 
ведены, на тамошней частной верФИ, всё столярныя работы и 
приспособлен1я, сопряженный съ установкою котловъ, за сумму 
не свыше 5.000 руб. 

4) Бъ зам^^нъ пришедшигь въ негодность паровыхъ кот-- 
довъ на пароходо-ФрегатЬ «Гремяпцй», для него сд^ланы 
новыб котлы, на Кронштадтскомъ пароходномъ завод'Ь. ^ 

Для йзготовдетя этихъ котловъ, по требованш заводе . 
куплено съ воли разныхъ сортовъ жел1^а на 23.206 руб. и 
мтуввой м'бди, для дымогарныхъ трубокъ, на 18.562 руб., 
всего же на 41.768 руб. 
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АРХАНГЕЛЬОгаЙ ПОРТЬ. 

Испрамены по дефектамь: бригъ «Новая Земля», шкуна аЗа- 
дорная», пароходы: «Смирный», «Само'бдъ» и «Полезный», тран- 
спортъ «Содовецкъ», брантвахтеиное еудпоу подъемные бота^ во- 
домалиоиый ботьу трн флашхоута и 97 чребныхь и портооыхь 
судовъ разныхъ наименовашй. 

Матер1алы, употребленные на исправлеше всЬхъ означен- 
ныхъ судовъ, стоятъ 688 р. 76 коп. 

АСТРАХАНСК1Й ПОРТЬ. 
Суда. 

Исправлены по дефектамь: пароходы: аТарки», «Астра- 
бадъ», «Астара», «Бурлакъ», «Ленкорань», «Уралъ>», «Астра- 
хань», транепорть «Кура», маячное судно, одна деревянная и 
четыре жел1^ныхъ баржи; четыре дочрузныхь судна и демлечер- 
пательная машина. 

Жел'&зная баржа .Л^ 4, для исправлешя, осмотра и окраски 
подводной части, была вытащена на стапель и по исправлегаи 
вновь спущена на воду. 

Пароходы «Астрахань^» и «Уралъ» были подняты на плаву- 
Ч1Й докъ, для окраски подводныхъ частей и для установки на 
первомъ и для исправлен1я на посл'1&днемъ кингстоновыхъ кла- 
пановъ. 

Кром'Ь того, на пароход'Ь «Астрахань» сд'1§лана вновь вну- 
тренняя обшивка, прид'Ёланы новые карлингсы и исправлены 
палуба и капитанская каюта. Для улучшенхя морскихъ качествъ 
транспорта «Астрабадъ» приступлено къ устройству на немъ 
выдвижнаго киля. 

Механизмы. 

Для бол1^е удовлетворительнаго д-Ьйствхя водоподъомныхъ 
машинъ на плавучемъ гядравлическомъ док^, подняты приводы 
машинъ, что дало возможность поднять, какъ зубчатыд колеса 
центроб^жныxъ в]^ялокъ, такъ и самыя выбрасывающ1Я тру$ы. 
Этими псправлешями устранено вредное д'Ьйств1е сопротивлен1я 
воды на зубцы колесъ. 

Въ механизм1Б парохода «Астрахань» сделаны н^которыя 
исправлешя и улучшен1я. 
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На пароходе «бяшкъ» лряепве&бядя» дымовая лЧПгбакь 
содгску, язмЪнеаы я улучшены ш)Х01гЬрние приборы. 

СВЕАБОРГСШЙ ПОРТЪ. 

Исаравдевы пй д$^ешпамв: тнонирсшя мдки: <(Л'6ш1Й)», 
«Мечъ», «Забхяка», «Хватъ», «Иней», «Лвхачь», «Трескъ», «Ма- 
рево» и «Ютливъ» ; бмкшифи подъ ^\^^\^ 1 и 2 ; к^лтуччй докь 
Ж 3 ; иисума <хМар1Я-СоФ1Я«> \п:р€бныя канонирекгя лоднщ баржи 
н ^ебныя суда. 

Флашхоутъ ддя подъема изъ воды якорей и другихъ тяже- 
стей, всд'&дств1е значительной течи и по неим'Ёшю при портЬ 
приспособлешй ддя вытасю! судовъ на бер^гъ, вытащенъ былъ 
на элингъ ГельсингФорской частной верФи, гд^ и исправленъ въ 
подводной части средстваии верФи, за что заплачено 285 руб. 

Произведены н^которыя работы на Кальбодегрундскомъ 
маяк'Ь и на приходи вшихъ на ГельсингФорекш рейдъ вътеченш 
л'Ёта 1860 г. корабляхъ: «Выбор гъ», «Орелъ», «Вола» и «Кон- 
стантинъ», и пароходе «Ижора». 

На плаву Ч1Й докъ ^^ 3 бьии подняты: а) остававщ1яся не 
вооруженными десять канонирскихълодокъ. На каждой изъ нихъ 
наружная подводная обшивки была проконопачена и высмолена; 
на трехъ перем'Ёнены кормовыя втулки гребнаго вала, а у 
двухъ сняты были гребные ванты и вынуты валы ; и б) Каль- 
бодегрундскш плавуч1Й маякъ, по окончанхи кампанхи, для 
осмотра. 

Въ мехатвмахь паровыхъ лодокъ произведены были н'&ко- 
торыя исправлешя средствами порта, подъ надзоромъ состоя- 
щаго при порт^ вольнонаемнаго механика. 

РЕВЕЛЬСШЙ ПОРТЪ. 

Въ 1860 г. при Ревельскомъ порт'Ь исправлены по дефек- 
тамь: нерабль «Вола», шкуны <«Баканъ» и «В^ха», лоц^ч^дт 
«Молога», транспорть «Аландъ», плавучге маяки: РевельскШ и 
КальведегрувдскШ. 

€в€рхъ того , произведены были некоторый работы на 
приходнвшнхъ къ Ревелы^кому порту въ 1860 г. судахъ, а 
жмевно: наФрнгЬ «Фило1стетъ», на трааспортахъ: «Гапсалы» и 
«Ока», на шкун4 «Вихрь» и на парохо^г1^ «Ижораз». Стоимость 
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матерюовъ, употребмнныхъ ва пш ршб&ш, соетле^ъ 101 
руб. 89 К01Г., а саиыя работы прошзведены бьми казеявмйп 
мастеровым!. 

НИКОЛАЕВСКГЙ ПОРТЬ. 

1) Окончательно меправленъ, отд'Уанъ и приготовденъ къ 
камнаши пароходъ «Турокъ», въ 200 силъ. 

На исоравлбН1е и окончательную отд:Ьл{у парохода и пря- 
готовлен1е его по всбмъ частямъ к1» кампаши, изъ наличныхъ 
портовыхъ зааасоБЪ, исчислено было 30.677 руб. 82^/^ коп. 
Сверхъ того, на заготовлеше мебельныхъ вещей отпущено 
Командиру парохода 381 руб. 14У^ коп. Вообще же покупка 
парохода п приведёнхе его въ исправное состояше обошлись 
казн'6 въ 46.058 р. 97 коо. 

Машина парохода, съ исправлешемъ ея и добавлешемъ н^Б- 
которыхъ частей, на сумму 331 р., находится въ удовлетвори- 
тельномъ состоянш. 

2) Пароходъ «Тамань^, выписанный въ 1849 г. изъ Англш, 
по прослужен1о одиннадцати л']^тъ, потребовалъ весьма звачи- 
тельныхъ исправленШ, который вс^ приводятся къ окончан1Ю. 
Необходимые для того матерхалы были отпущены изъ общихъ 
запасовъ порта, а мастеровые употреблялись казенные, съ до- 
бавлен1емъ вольнонаемныхъ. 

3) Исправлено: корветовъ ^ 6. 

шкунъ и транспортовъ 13. 

пароходовъ 14. 

Въ этомъ числ'Ё девять судовъ, принадлежащихъ Русскому 
Обществу Пароходства и Торговли и другимъ лииамъ. 

4) Исправленно разныхъ портовыхъ судовъ, какъ то гФлаш- 
хоутовъ, канонирскихъ лодокъ, понтоновъибаржъ, числомъ 17. 

Изъ судовъ, на коихъ произведены были исправлешя, 36 
были вытащены на Мортоновъ элингъ, а 5 — въ особый судо- 
строительный докъ. 

Механизмы. 

Въ 1860 г. были произведены исправлев1я въ мехаимзмахъ 
сл^дующихъ судовъ: корветовъ: «Удавъ», «Рысь», )»3убръ]> и 
«Буйволъ»; пароходовъ: «Турокъ», «Сулннъ» п «Ордицарецъ», 
шкупъ: «Псезуапе», «сАнапа1>, «Эльборусъи, «Туапсе», «Кед»- 
еурын^у «Соукъ^су» и «Абввъ». 
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ОТД'ЁЛЪ III 

о птп I штцлатаь сгдш, 1 пив юьтщам 
тяшхпаюппштти ш подъ бюпшфн. 



с. ПЕТЕРБУРГСКШ ПОРТЪ. 

Разобраны: полубаржа Л^ 7 и одва грузовая палубная лодка. 

Отъ разборки этихъ судовъ получено: жел'Бза 27 п. 10 ♦., 
свинца' 33 фун., брусьевъ 27, досокъ 54 штук, и дровъ 3-хъ- 
лол1&нныхъ 15 сажень. 

Проданыу съ торговъ: брандвахтенное судно за 1.100 руб. 
сер., пароходная пристань за 275 р., Датсшй ботикъ за 100 
руб., всего три судна за 1.475 руб. 

Обращены вь партовыя суда: а) корпусъ парохода «ГраФЪ 
Бронченко», по неблагонадежности къ плаванш и негодности 
его механизма, въ грузовое судно, для состояшя при гидравли- 
ческомъ плавучемъ док*; и б) по недостатку при С. Петербург- 
скомъ порт'Ь мелкосидящихъ судовъ, для перевозки Адмирал- 
тейскихъ грузовъ, въ Ноябр']^ 1859 г. разрешено было пере- 
Д'Ьлать десять гребныхь канонирснихь лодокь въ грузовыя суда- 

Прежде приступлешя къ работамъна всёхъ десяти лодкахъ, 
для опыта перед'Ёлана на Галерномъ Островке одна изъ этихъ 
лодокъ въ грузовое судно Ж 1 , которое спущено на воду въ 
концЬ Мая 1860 г. 

Съ ц'Ёлью удостов'Ьриться удовлетворяетъ ли это сз'дно 
требовашямъ, оно отправлено было съ грузомъ на Ижо^сме 
заводы, при чемъ оказалось, что оно способно къ плавашю и 
можстъ свободно ходить по р. Ижор'Ё, им-Ья углублен1я при 
малой вод^ до 4 ф., съ грузомъ до 2.875 п., а при полной вод1^ 
и углублеши до 5У, ф. можетъ щм'Ьть груза до 3.500 пудовъ. 

Переделка лодки произведена казенными средствами,^ съ 
употреблевхемъ вольнонаемныхъ мастеровыхъ, и обошлась въ 
1.199 руб. 25 коп. 

Какъ означенное судно оказалось удовлетворяющииъ сво- 
ему назначешю, то разрешено приступить къ работамъоа 
перед^лк^ еще трехъ лодокъ. 
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Подъ (1локшыфы для С. Петербургстго порта вазвачевы 
«регаты «Аврора» в «Касторъ». Изъ внхъ Фрегатъ «Аврора» 
уже врвведевъ въ С. Петербургъ, ва пцравлческомъ шишву* 
чемъ док'Ь, поставлевъ у Охпвской верФВ в првстувмно к11 
работамъ по приспособлев1ю его къ вастоящему назначешю. 

КР0НШТАДТСК1Й ПОРГЬ. 

Рйаобрашл, въ док^ Петра Х-го^ съ подряда, Почетныиъ 
Гражданвномъ Кудрявцевымъ, кораблв: «Полтава», «Ивгерман- 
лавдъ», «Брхенъ» и «Фершампенуазъ» и подводвая часть Фрегата 
«Цесареввчъ-Ковстантвнъ». 

Ковтракты ва разборку этвхъ судовъ заключевы съразр'Ь- 
шев1я АдмиралтейстБъ-Сов'Ьта, по журваламъ 21 1ювя в 3*го 
Августа 1860 г., ст. 21.728 в 21.766. 

Подрядчикъ обязался разобрать озваченныя этв суда свовмв 
средствами и рабочими, съ т'Ьмъ, чтобы матер1алъ, который бу- 
детъ полученъотъ разборка подводвойчаств фрегата, былъ раэ- 
д{;ленъ между ввмъ и казвоюпополамъ;взъчетырехъ же кораб- 
лей, — ыЛ матергалы отъ двухъ кораблей, по выбору Главваго 
Командира Кронштадтскаго порта, должны были поступить въ 
пользу казны; а отъ другвхъ двухъ — въ собствевность под- 
рядчика, съ уплатою вмъ Морскому в^^домству, сверхъ обя- 
заввости разобрать вс'ё четыре корабля свовмв «средствамв, 
15.500 руб. 

Самая разборка судовъ производилась подъ ваблюдбВ1емъ 

особой К0ММИС1И. 

Стоимость половины металловъ в матер]аловъ, получеввыхъ 
отъ разборка подводной части Фрегата «Цесареввчъ-Ковстав- 
тянъ», простирается на сумму до 1.807 руб.; надводвая же 
часть была разобрана казеввымв средствамв. 

Въ доклад* Департамента о резулктагЬ торговъ на разбор- 
ку, съ подряда, кораблей «Полтава», (3,586 тоннъ), «Фершампе- 
вуазъ»(3.283т.),«Бр1евъ»(2.980т.)в*Ингерманландъ»(2.800т.), 
для опред'к1ен1я стоимости этой работы, а такж^ количества в 
стоимости матер1аловъ, которые могли быть добыты при раз- 
борк'й означенныхъ кораблей, принята была въ основан1е стои- 
мость работъ по разборк*]^ н'&сколькихъ Фрегатовъ и количество 
матер1аловъ, добытыхъ отъ разборки кораблей «Кацбахъ» в 
«Кульмъ». 
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На семъ основанш. оказывалось, что отъ ра:^оркя кораб- 
лей € Полтава», ^Фершампеауазъ», вБр1енъ» в «Ингерманландъ» 
могло быть получено матер]аловъ на 87/134 руб. 50 когь, а 
разборка нхъ ^шгла стоить до 27.915 руб. 26 кои. сер» Сле- 
довательно въ казн]^ оставалось бы матергаловъ на 59.219 р. 
24 к, 

Въ число двухъ кораблей, отъ разборки которыхъ мате- 
р1алъ долженъ былъ поступить въ пользу казны, выбраны были 
«Полтава» и «Ингерманландъ», въ которыхъ, въ сложности, счи- 
талось 6.386, а въ двухъ остальныхъ 6.263 тоннъ. 

Изъ отчетныхъ в*домостей о металлахъ и прочихъ мате- 
р1алахъ, добытыхъ при разломк'Ь кораблей «Полтава^», и аИн- 
германландъ!», оказывается, что матер1аловъ добыто на 34.900 
руб. ЗУз коп., которые, съ уплаченными подрядчвкомъ 15.500 
руб., составили сумму въ 50.400 руб. Ъ% коп. 

Отсюда видно, что при разборкЬ всЬхъ четырехъ кораб- 
лей хозяйственнымъ образомъ, казна получила бы матерталовъ 
не бол*е какъ на 69.800 руб. 7 коп., заплатила бы за разборку 
до 27.915 руб. 26 коп., в у вея осталось бы матер1аловъ на 
сумму до 41884 р. 81 коп. 

Посему, произведя разборку упомянутыхъ четырехъ кораб- 
лей, съ подряда^ казна осталась въ выгод* на 8.515 руб. 22 '4 
коп. 

Въ настоящее время въ Николаевскомъ док1^ разбирается 
днище корабля «Св. Георг1Й Поб'Ьдоносецъз». 

Проданы, съ разр^шешя Адмиралтействъ- Совета, по шур- 
валамъ Ю-го Марта и 21 1юня 1860 г. ст. 21.601 и 21.728: 
а) съ торговъ: корпусъ Фрегата «Амфитрида», разстр-бленнаго 
ори опытахъ на с^вервомъ Фарватер'^, за 5100 руб. б) кор- 
пуса: Фрегата «Церера», а также бриговъ «Улисъ» и «Парисъ», 
парохода «Смелый», транспорта «Лбо» и лодъ-судна «Неп- 
туиъ», оптомъ за 40.000 руб.; в) сто пятьдесятъ два гребныя 
судна за 1,855 р., г) АртиллерШскому Департаменту Воеинаго 
Министерства 18 весельный барказъ съ нринадлежност1ю, за 
495 руб., и д) одиннадцать негодныхъ къ дальнейшей службЬ 
паровыхъ котловъ съ пароходовъ пСм'Ьлый» и «Гремящ1Й» и 
съ корвета «Волъ», за 6.510 руб. 

Обращены: бриги '^Палануръо и «Агамемнонъл, шкуны 
иаСтр'Ьла» п «Градъ» и теодеръ «Сшшопъ» — въ портовыя сг(да; 
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кб1^абл«1еэе1аиь» и «Память Азова»— цоа1& ймкшыфи; а «Бла- 
дашръ» и сВенк!! Князь Мягаялъ» — подъ плмуцме крашл. 

АРХАНГЕЛЬСШЙ ПОРТЬ. 

Разобраны неспособныя къ дадьн^^йшей с^уаб^ двадцать 
четыре канонирс1ая лодки. 

Проданы^ за ветхостью, шесть карбасовъ, за 16 руб. 45 коп. 

НИК0ЛАЕВСК1Й ПОРТЪ. 

Ра$барныу въ Нвколаев^^, по неблагонадежностя къ даль- 
нейшей службе, грузовый ботъ ^ 3 и двадцать пять греб- 
ныхъ судовъ. 

Проданы^ съ торговъ: бригъ аТезей» за 4.230 руб., тран- 
спортъ «Перунь» — за 6000 руб., котлы съ парахода сСи4ачъ>» — 
за 11.850 руб.; машина съ этого же парохода за 2.415 руб., я 
шесть грузовыхъ ботовъ за 1.625 руб., всего на сумму 26.120 
руб. сер. 

По неблагонадежности къ плаванш въ мор^, обращены въ 
портовыя суда парусные транспорты «Балаклава» я сПрутъ». 

АСТРАХАНСК1Й ПОРТЪ. 

Высочайше утвера^деннымъ въ 1858 г. Уставомъ Обще- 
ства Пароходства и Торговли по Касшйскому морю, подъ Фир- 
мою «Кавказъ я Меркур1Й>, предоставлено Обществу, для об- 
легчен1я своихъ д-ЬйствМ я усялешя перевозочныхъ средствъ, 
купить тЬ казенные пароходы Касп1Йской флотилхи, въ кото- 
рыхъ для Правительства не будетъ настоять надобности, еъ 
гЬиъ, что при ородаагЬ пароходовъ, Морское ведомство, спо- 
спешествуя скорМщему открытио и успеху д'Ьйств1й Обще- 
ства, збавляетъ съ первоначальной д'Ьйствительной стоямоста* 
пароходовъ по 10% за каждый годъ ихъ употреблен1я. 

На семъ основаши Общество ходатайствовало объ уступи!; 
двухъ желЪзныхъ пароходовъ аТарки» и «Ленкорань», въ 100 
силъ кащдый. 

Пароходы эти были построены: «Тарки» — въ Англш, яа за- 
вод'ЬРеняи, а «Ленкорань» — въ Голланд1и, на Файнарскомъ ва- 
вод'Ь, и оба, по доставлеши, въ частяхъ, въ Астрахань, въ 1844 г., 
были тамъ собраны, вооружены и окончательно отд'^Ьлаш въ 
кояд'Ь 1845 г. 
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Первовачгиьна^ стошоси^ еяхъ парохадрвФ ^бат^пк 
«Тарки» 83.488 р. 67 коп., и «Ленкорань» 93.555 р. 22>кдо. 

По по^^^ши р:п^сГ4I(в^аг^р КФм«шцф«^ Ле^а^жскагФ пор- 
та хвЬдощенш, что 1С?Ь:его ет^фоны не эстр^адехоя щ^дя?г 
ств1д.къ устз^к^ од^ег^ толькФ парохода «сЛ^юорань»^^!»!^^»- 
р*шен1я Адмцрадтейста-ь-гСов-Ьта («ур- Ш Цо1Рбр| 1660 г, ^. 
21.882) сд^дадо раецо|](ажеше о В|^&дач.% сего прохода (Мщв^ 
ству «Кавказа и Мернур]<11, и, дшсъ шф10ходъ просду^жядъ боя^е 
десяти д^тЪу то вовяаграждевхя ш ш)го опгъ Общества не сд^* 
дуетъ. 

Разобраны: Военный ботъ «Муравей», шстроенюЛ^ въ 
1845 г., деревянная баржа ^ 5, догрузное судно ^1^ 1 и 
десять греб'ныхъ судовъ. 

Обращены ьъ порто^ыя суда : Мореходныя баржи: жел'Ёз- 
ная Ж 7 и деревянная */4^ 8 ; железный пароходъ аДстра- 
бадъ», по негодности его механизма, въ парусное транспортное 
судно ; жел'Ьзный пароходъ аВолга» также разрешено обратить 
въ догрузное портовое судно, но, по снятш съ него машины и по 
тщательномъ осмотр'Ь корпуса на стапел']^, оказалось, что же- 
лезо до того проржавело, что корпусъ парохода не можетъ 
быть исправленъ до состоянхя, въ которрмъ онъ могъ бы дер- 
жаться на вод*!, а потому и подлежитъ разборк^^ или продаж1;. 

Пароходъ «Волга» построенъ въ 1844 г. въ Англ1и,ца за- 
вод* Рении, за 22.669 руб. и въ томъ же году яодъ парами 
своего механизма прибылъ въ Астрахань. 

СВЕАБОРГСШЙ ПОРТЪ. 

^ Проданы : 1) Два лтонувшгя «ъ канал* С!веаборгской кре- 
пости днпца блокшиФныхъ кораблей «Иарва»11аОстроленко»— 
ГельсингФорскоиу купцу Бенедикту Бреннеру, съ разр*ше&{я 
Адмиралтействъ-Сов'Ьта (жур. 1&-ро Сентября 1860 г. ст. 
21.802), за 1.500 руб. 

Желазш1е дринять на себя разборку этихъ дшщъ до 
1859 г. нреддагали только 600 р.; ца торги жв,«м«а11а11Ш1еся 
по сему предмету въ 1859 и 1860 г. желающихъ торговаться 
не явилось. 

2) Два блокшиФные корабля «Росс1я» и «Березино», по со- 
вершенной неблагонадежности этихъ судевъ къ дальнейшей 
служб* , съ разр*шец1я Адмиралтействъ - Сов*та , — купцу 

в 



— 82 — 

^^рмцу Бреваеру, за 43.000 р. сер. (акур. 21-га Сеипбря 
1860 г. ст. 21.815). . 

^ По ссм^вражевш кмпеетва матервиовъ ж метадмвъ, упот* 
ребленвыгь на построй!^ этпъ кораблей, с% колачёетвомъ 
мегимовъ и матерхаловъ, добытыхъ при разборк1Ь н'Ькоторыхъ 
других^ кораблей, оказывалось, что огь разборка блокшиФ- 
яыхъ кораблей «Росс1я» я «Березино» можетъ быть выручено ме- 
талловъ и дровъ, по ц'Ьнанъ справочв^шъ, на сунну 52.934 р. 
60 к.; расходъ же по разборк^Ь ихъ ножетъ простираться до 
13.125 р.; загЬмъ въ остатк*]^ матер1аловъ могло быть на 
39.809 р. 60 коп. 

РЕВЕЛЬСЮЙ ПОРТЪ. 

Продашы: а) лоцъ-судно «Сирена» —купцу Гельбауму, за 
1.100 р.; б) ему же транспортъ «Маякъ», за 1.450 р.; н й) 
торговому дому Клёйгель шкуна «Александра» за 2.425 р. и 
два норвежск1е ботика, за 80 р. 50 к. 

Шкуна «Александра» и транспортъ «Маякъ» проданы Съ 
торговъ, съ разр'Ьшен1я Адмиралтействъ-Сов-Ьта, по журналу 
28-го 1юля 18(50 г. ст. 21.761, а лоцъ-судно «Сирена» и бо- 
тики — съ разр'Ьшенхя г. Управлявшаго Морскпмъ Министер- 
ствомъ, Адмирала Метлина. 

Транспортъ «Маякъ» и лоцъ-судцо «Сирена» проданы — по 
неблагонадежности ихъ къ дальнейшей служб")^ ; боти{и1 — пр 
неим'Ёшю въ нихъ надобности, а шкуна «Александра» — по не- 
удовлетворительности ея морсквхъ качестаъ. 

Сверхъ того, въ Ряг^ продам: восемь ^канонирск^ъ ло* 
докъ, за 1.600 р. в шестнадцать 2-вес. дловъ за 240 руб./до 
ненадобности. 

Всего отъ продажи судовъ и разборки 
н'1^которыхъ изъ нихъ, выручено: 

деньгами . • 148.466 ри 957* к. 

материалами на сумму до • . 36.851 » 88% » 

Итого на 185.319 р, 83% 1Ц 
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с.-йЕТЕРВУРгсшй порт'^ь. ,. : ; 

Изъ судовъ, состо^цщщъ »ъ 18^60т. щж^ С. Летербург- 
скожъ портЁу бьци^ В09руш1евь1. 9 снабрены зш«аиа по ко- 
раблестроительной части сл'бдуюпця: пароогоды ; «Александрхя»^ 
«Стр^^льца», «Онега»^ «Быстрый», аМирныЙ!^, «Кдгрьеръ»^ аИль- 
мень», «Ладога», «Ястребъ», «Посп'ёщный», «Мстовой» и «Фон- 
танка» — на 7 ; «Нева» — на 6 ; «Разсыльщдй^г^на 5; «Гра«»ъ 
Вронченко» — на 2; и паровая щлюпка «С|УМ10варъ» — ^на 6 м'Ё- 
сяцевъ. Винтовыл канрнирскгя мдни: п€']^ира)», «Взрывы, 
«Коршунъ», «В'Ьдьма», «Копчщсъ» и ^Лов^кщр на~-7 м*сяцевъ. 
Яхты: «Волна», «Королева Викторхяж, «Ни{(са»^ «Костя», 
буера Ж Ж 1 и 2-й , гварлейскш гребны^ (?уда^. а также 
брантвахты рйки Невы, маяки большаго Девскаго 4>арват<ера 
и Елагинскаго, грузовые бота подъ Ж Ж Я^ЛуЬ^.Ши 21, 
семь шхунеръ, желЬзныя б^ржи Ж Ж.1 д 2, груаовый паг. 
лубный катеръ, двенадцать по^убарщъ, четыре оашск1Я лод№> 
дв^& ТНХВВНСК1Я лод(ш, землечерцат@львыя м^щщцы, ластовыл 
гребныя суда и катеръ для педерозк* тяжестей г^ на^ 6 м^ся- 
цевъ. Загородныя суда на--*4 месяца и корабельный гидрав^- 
ческш плавуч1й изъ пяти частей докъ:г-на 5 1|']^сяцеэъ« 

Стоимость мат«]р1аловъ и.вещаа, отпуще1Н|9В1хъ ва выше- 
озваченныя суда простирает^^а на 18.077 руб. 36коп.и,1фом'Ь 
того, выдано Д,879 руб. 73 % коп. сер* на покупку окрасо*^; 
ныхъ, осв^тительвыхъ и каццелярскихъ матер|аловъ и при- 
пасовъ. 

КРОНШТАДТСШЙ П0Р1ГЪ. 

Изъ числа судовъ, назначенныхъ йъ 1860 г. въ плаван1е, 
при Кроиштадскопъ порт*, были вооружены и снабжены запа-- 
сами, во положен1Ю, ел*дующ1я суда : корабли : «Цесаревй4ъ»,' 
«Синопъ», «Вола» и «Ретвозанъ» — на 3 м^Ьсяца ; «Констан-. 
тинъ», «Выборрь» и «Орелъ» — на 5; «Прохоръ»— на 4. Фре- 
гаты: «Генералъ-Адмиралъ», «Громобой», и «Олегъ», корветъ 
«Кол№ала» я кли1№ръ вгА(фекъ» , '<1гП1равпвш1еся въ завтра-' 
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нйчное пдаваше, — на 1 годъ; корветъ «Баяяъ» — на 3 м., брвга: 
ч?Антеноръ»-^на 7 и «Фил(кагет9»»-*ва 6 ; шкуны: аВвхрь)», 
Жомпасъ», «Секстанъ» и аОн|>1тзь» — н»,^.; .:!севделф л^ачщкы» — 
на 7; И^|йгт^А^орс1ГАя яхта «Штандартъ» — на 6; пароходы: 
а1Саичатка», «Грозящхй», аГремяп111Й»у «Рюрикъ», аС1г11ЫЙ» я 
аИжора» — на 6; оХрабрый» е аЯевка»«-<-ва 7; транспорты: 
(сАртельпцскъ», «Ока» и «Двина» — на 6, <(Гапса^ы» и «Ни- 
ианъ» — на 1; вшршов^я мшюнырстя мд^т: йПвтрлрьь — нк 8, 
чсШмель» и «Ерйгы^-^-м; 7, «Буяны» — на<? и «Стерлядь»— на 4, 
и маячное судно — на Т м^еяцевъ. 

Овергь того, отправлено на купеческихъ судахъ въ Англш 
запа1еовъ на 1 годъ д^И кишера «Га^акакъ» и винтовой кано- 
яирсжой лодки «Мор<жъ». 

Стоимость такелажа, отпущенна1ч\на суд^, простирается 
на33.40^руб. 29коп.;апрочихъ матергаловъ — на 05.653 рув. 

КромЬ того, выдано деньгами: а) на прхобр^тепе матерха- 
ловъ для окраски судовъ, на тридцать девять судовъ разнаго 
ранга, 16^875 руб^. 72 коп.; б) на позолоту и ремонтъ оной, 
на шестнадцать судовъ, 455* руб.; в) на мебель и ремонтъ оной, 
на шестнадцать судовъ, 7.529 р. 20 к.; г) на каютные уборы, 
на шестнадцать судовъ, 2. 1 09 руб. 55 коп.; д) на столовое б^лье 
и сервизы и на р^онтъ оныхъ, на двадцати ш^рть судовъ, 
&Л#вруб. 39 кон.; е) на библютеку, на четыре судна, 900 руб.; 
ж) на осв'Ьтятельные матергалы, на дев/Шнадцать судовъ, 
4.792 ру^. 82 кон.; и на канцелярстае припасы, на двадцать 
три судна, 719^ руб. 4 коп. 

Корабл» «СинОЕРЬ» и «Цесаревичъ», клиперъ «Абрекъ» и 
Фрегатъ «Олегъ» снабжены водоощгЬснительными аппаратами 
системы Тона, и, еверхъ того, первый три судна — каучуковыми 
переговорными трубами иэъ нортоваго налич1я. 

АРХАНГЩЬСКЙ ПОРТЬ. 

Изъ судовъ Архангельской ф4Отил10 въ 18в0 г. былмиоо- 
})ужены и снабжены запасами: бригъ «Цовая Земля»^, швуна 
«Задорная», брандвахтенное судцо я пароходы: Смирный», 
«Полезный» и «Само'Ёдъ» — на 6 м^сяцевъ;апароходъ«Солом-* 
балш), транспорты <кСодг€1зещсъ» и «Кемь^^г-^на 2 месяца. - 

Вооруженхе судовъ и укомплектоваше щ^ъ деркаввою ут- 
варью^ мебельЮ| кают;^ъиц1 приборами и разньщи ащщртамк 
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ётоыо 22.693 рз^б. зУа коп.; снабжетезамсй!*— 1*^711 Ь 
76% коп., и, сб^къ того, вь1дав6 было девьгаСмй; /на по]К7пку 
красокъ, осв'Ьтитемиахъ и кавц»||уекцх>11атер1аловъ 1.176 
руб. 33 к.; всего же издержано 31.521 руб. 12 коп, 

НИКОЛАЕВСЮЙ ПОРТЬ. 

Въ 1.860 г. пра Никодаевскоиъ дорт^ бьш1 вооруавены я 
снабжены запасши, «по по^ож9нш>9 всИЬ сущ шп>рыя назаачены 
были въ плаваше по нрограмм^^ л, свархъ толс), по особому 
назначевш— транспортъ «Кил!я». 

Для вс^хъ этихъ судовъ отпущено мцтерхаловъ и припа- 
совъ, натурою, на сумму 51.666 руб. 7272 коп. Сверхъ того^ 
отпущено денегъ: 

1) Ла покупку красочныхъ матерхаловъ д|ир окрасаки:судовъ 
и механизм^шъ, иа основании журн1ала ЛдяшралФеаствъ-Оов^бта 
3-го Августа 1857 г., 11.165 руб. 39 кой. 

2) Да пр1обр'Ётеше сервизе въ д судовой посуды, а также 
на ремонте сервизовъ и сервиаиыхъ вевцей^ла дишоцаши жур- 
налодъАдмиралтействъ-Сов'Ёта 22-го Августа 1657 г. и 124-0 
Октября 1860 г., 2.740 руб. 

3) На покупку образовъ, щтяовъ и на ремонтъ мебели, на 
четырнадцать судовъ, 4.031 руб. бб^с коп. и 

4) Командирамъ пяти судовъ, отцравленныхъ за границу, 
на покупку угля и друпя надобйосзд в1Ьтдано 4.571 руб. сереб. 

АСЯРРАХАЙСЙЙ № . :■ 

Вс']^ суда Каспшской флотил1и, находивш1яся въ плаван1и 
въ 1860 г., были вооружены по штату и снабжены всЬми не- 
обходимыми по кораблестроительной части и вооружетю запа- 
сами, езъ общихъ портовыхъ запасовъ, на сумму 51.554 руб. 
24У4 коп. Сверхъ того,командврамъ судовъ выдано было день- 
гами 1.544 руб. 57^4 коп., для окраски судовъ. 

Изъ судовъ находившихся въ плаван1И были снабжены за- 
пасами: шкуны: «Персгянинъ», «Х»винедъ», «Туркменъ», «Ка- 
закъ», «Зм'Ья», «Тарантулъ», «Муха» — на 12м^сяцевъ, а «Буг 
харецъ», и «Курдъ» — на 6; пароходы: аДербентъ» — на 12, 
«Уралъл — на 9, «Астара» и^Бурлакъ» — на 8, и Астрахань» — 
на 7% М'Ьсяцевъ; транспорты: «А^Фр&бадъ» •— ва 1 2, и «Кура» »^ 
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ва 7'г семь ба|ръ и маячное судао — ва ^; брмцвахт^вное 
судйо^да 9, и »у<;^90Ьая ^|рдка — аа 12 н^с^ръ., 

! свЁАБОРгетй ПОРТ**,. ' " . 

При Свёаборгскомъ портЬ^ изъ судовъ, назначенныхъ въ 
1860 году въ пла^ше^ был вооружены и снабжены всЬми 
необходимыми запасами, по положевш, девять винтовыхъ кано- 
нирскихъ лодокъ и корветъ «Калевала». Изънихъ три лодки — 
на 6-ть, а корветъ и остальныя шесть лодокъ-^ на 8 м'Ьсяца. 
Всего отпущено на означенный суда матер1аловъйа 6.276 руб- 
лей 36 коп. и выдано денегъ 1.298 руб. \5% коп. с*реб. 

РЕВЕЛЬСШЙ ПОРТЪ. 

При Ревельскомъ поргЬ были вооружены и снабжены за- 
пасами: транспортъ «Аландъ» и лоцъ-судно «Молога» — на 5, 
винтовыя шкунывВ'Ьха» и «Баканъ» на — 8, и плаву Ч1е маяки 
Ревельстейнскш и' Кальбодегрундсшй — на 7 м'Ьсяцевъ. 

Сверхъ того, некоторые матер1алы и вещи отправлены 
были на ДоммеенесскИ плавучвй маякъ. Всего же отпущено 
матерхаловъ на 2.148 руб. 85 коп. и выдано денегъ 2.695 руб. 
ЗУг коп. 



ОТДЪЛЪ V. 

о 31Г0Т0МШ1 1 ПЕРЕВОЗЕ* ВЪ ПОРТЫ ВСПАГО Р0Д1 ШАТЕРЦ*^ 
ЮВЪ, ПРНП1СбВЪ 1 ВЕЩЕЙ, ПО Е0Р1Б1ЕСТР01ТЕ1ЬН0Й иСП. 



1) ЭКИПАЖЕСК1Е МАТЕР1АЛЫ, ПРИПАСЫ И ^$Е1ДИ, 

Въ 1860 году экипажеск1е матер1алы и припасы были за- 
готовлены Департаментомъ для портовъ С. Петербургскаго и 
Кронштадтскаго, для Кроящтадтскаго пароходяаго и Адмирал- 
тейскихъ Ижорскихъ заводовъ, а также, отчасти, для портовъ 
Астраханскаго, Архангельскаго, Ревельскаго и Свеаборгскаго 

и для Сибирской ФЛ0ТИЛ1Й (*). 



(*) ЗаготовАе«1е иатер1аловъ по Никохаевск^гу оо^ту изложено въ е^о- 
бо1 стать*]^ въ ковцй вастоя11|агр(<^А1ц1!1^ 
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которывЁя оетыиоь дшзш!» цЪны л» торгахъ, быцвшхъ ПОСЛШф 
6Х]1ЧШ0 вг <1В&д/год^^,.;ва х^ик7:>---- 455.'214 р^ ву^ коп хер;^ 
дешевле^^въ (Общей сшотвоагПу справочйыxъц^нъаа 62.360 р. 
51У2 в., но дороже д%«ь ааготовяетя 18бд г. на 13.528 р.; 

Экипажеевк матер1ахы, пряпа^еы и вещв, подяежавш1е заи 
готовденш въ 1860 году, заключали въ себ*!^ предметы 242 
наимеыовашй, и, сверх:^^го,^11%ко1'орьГ1§^изъ нихъ цы'Ьжя под- 
разд^леш»^ оеобебвос^и. 

Чтобы дать возможность большему числу 11ро11ышл1гаш1- 
ковъ участвовать въ торгахъ на поставку экипажескихъ мате* 
рталовъ, матер1алы, припасы к вепди были сгруппированы, смо- 
тря по роду промышленности, къ которой принадлежали, на 23 
участка или отд1лен1я. 

Весь подрядъ остался за 14-^ю лицами, нвьшолненъ, боль- 
шею частш, въ условленные сроки; н'бкоторые же 1федметы 
хотя и была поставлены посл:& истечен1я сроковъ, но оттого 
не произошло никакихъ остановокънивъработахъ, нивъсиаб- 
жеаш судовъ, и потому д'Ьйствхй казны на счетъ подрядчвковъ 
не было. 

Промышленники, принявш1е на себя поставку, обязались 
доставить матерхалы и припаеы въ Петербургъ, Кронштадть 
.и Ижору. 

Перевозка же сихъ предметовъ въ остальные порты про^ 
изводилась сл1^дующимъ порядкомъ : 

Впь Ревель и СвеаФоргпь. 

Были доставлены, въ течеши навигацги, на казенныхъ су^' 
дахъ изъ Кронштадта. 

Впь Жржангельевпь. 

Доставку въ этотъ портъ сл^довавшихъ туда матер1аловЪу 
Департаментъ предполагалъ произвести отправлешемъ ихъ мо- 
ремъ, изъ Кронштадта, на вольнонаемномъ судн1^, на что н 
были произведены торги. Но какъ всл^дъ за т1^мъ получена 
была см-Ьта Архангельскаго порта на 1861 г., изъ которой ч)ка- 
залось, что, съ отменою въ томъ иортй строеша судовъ ди 
Балтшскаго Флота, комчество потребаыхъ дорту матер1а10въ 
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ше превышшо 5;000 п^гд^, то :чр«даюоавапе объ отя^Авжниг 
сего груза нц^еиь бшо от^пакево.^ тая» зшюы»! смбй незаж* 
чвтельноетв онъ не йогъ «оетамс^ псишаго груз» ^ для «по- 
го иореходваго судга^ Птоем^ олфпва ега въ^ Аркангелмвъ 
прояаводится зиянймг путея«^у оъ подряда, еъ упяатою яа ле1г- 
ков'Ёсныя тяжести, не превышаюпця 30 пуд., по 96 к., аза 
тяжелсягЬснвш, отъ^ 80 до 100 щгд., по 1 !>. 37 коп. съ щгда. 

Съ подряда, водою, въ навигащю 1&вО года. Травопортъ > 
оставить Петербургъ 4*го 1юяя 1860 г. я достигь Астрахани 
28 Октября сего года. 

Грузъ-в*силъ 23.088 пуд. 26 ф.; доставка его, по 38 коп. 
за пудъ, обопца1еь казн* въ 8,773 р. 487^ к., дешевле ч*1въ 
въ 1859 году на 3.694 р. 18 коп., т. е. по 16 коп. на пудъ. 

Доставку груза принялъ на себя Царскоселвсшй купецъ 
ГригорМ Стрйляевъ. 

Заи-Ьчено, что при сл^^дован^я транспорта съ означенныиъ 
грузомъ были напрасные простои, яаибол'бе потому, что при- 
кащикъ, сопровождавшш траяспортъ, не ии'1лъдеяегъ для яе* 
медленнаго удовлетворенхя расходовъ, кои требовались по най- 
му дополнительныжъ судовъ при перегрузк'Ё я рабочихъ въ за- 
в|6нъ тЁкъ, которымъ кончались ч^роки найпа во время пути. 

Такимъ образомъ по прибыт1и транспорта къ Касинскоиу 
перекату, на Волг*, необходимо было, по случаю- мелководхя, 
перегрузить суда и для того нанять^еще 2 лодки, но это было 
исполнено только чрезъ 11 дцей, и то при сод*йств1и Земской 
П0ЛИЦ1И. Когда же транспортъ пришелъ въ Нижн1Й Новгородъ, 
прикапо^якъ вошелъ въ соглашея1е съ Конторою Купца Шор* 
тона о ВЗЯТ1И лодокъ на буксиръ парохода, но Контора, не по- 
лучая отъ прикащика денегъ, сл'Ьдовавшихъ по уговору, испол- 
нила обязательство только чрезъ 1 6 дней, когда ОФицеръ, Под- 
поручикъ Бтрдечевстй^ сопровождавшШ транспортъ, р*шился 
дат> Контор* подписку, что сл*дуемыя.за пароходъ деньгя бу* 
дЗггь вполн* выплачены изъ Астраханскаго Портоваго Казна- 
^б^тва, по доставлеши груза въ Астрахань. 

Для устранев1я подо^ыхъ безпорядковъ, на будущее вре- 
т^ цюдполатается выдавать оФЯцеру, который будетъ сопро^ 
ммд^т 1фанс|юртЪ) я*яоторую еуиму д4негъ, чтобы ояъ могъ^ 
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няиа» «уда к ^<зт%% , а оште «рокбшаднт' ЩЩуй^'Ш 
его 09етъ, (Оу^штмъ^^гу^м^^^ ко&дйщнмв. * ^ * 

На доставку въ ори-А||у1№К1Й край мамр^а^мв<& и вещей^ 
кото{№1е требовались йаъРосе!!, 1фовзве1двеы были^ въ Кора- 
блестроительвомъ Девартамев!^, въ Ма*]^ 1860 г. торги, на 
которыхъ низшая ц^па осталась за отсмвнъшъ Гвардии Капи- 
тавонъ Вутковсвимъ, и именно: в^сомъ до 30 т. нуд. но 90 кон. 
за пудъ, а за остальное количество, сверхъ 30 т. нуд., 1ю'8вк. 
за пудъ, т. е. дешевле оротиву ц*нъ 1869 г. на 5 и на 12 коп» 
съ пуда. 

Подрядъ этотъ утверждеиъ Унравляющимгь Морскимъ Ми- 
яистерствояъ 31 Мая, по докладу Департамента 27 Мая, 
•ЛЯ 4.844. 

Подъ грузъ былъ предъявленъ Капитаиомъ БуТковскимъ 
Гамбургсйй корабль сГоризонтъ». Это судно, канъ оказалось 
изъ его документовъ, построено въ Америк1& въ 1852 году; 
им1Ьбтъ м^^диое кр'Ьплен1е и обшито м'бдьюи 

Конмисс1я, освид'Ьтельствовавшая корабль аГорвэонтъ»,' 
нашла корпусъ его въ хорошемъ составлен1н, 1№нопать по на- 
замгъ прочную и про<1ее вооружМ1е въ исправномъ состояши, 
и потому признала его благонадежнымъ къ предстоявшему пла- 
ван1ю^ 

Грузъ в*силъ 31.525 нуд. ЗОУзФ. Корабль оставилъ Крон- 
штадтъ 28-го Августа 1860 года и 24-го Сентября нрибылъ 
благополучно въ Соутгамптонъ, гд* были вогружены на ко- 
рабль еще н*которые предметы, заготовленные для портовъ 
Восточнаго Океана, чрезъ Капитанъ- Лейтенанта Пещурова, 
всего в'Ьсомъ 1.744 пуд. 3 Фунта. 

За гЁмъ корабль отправился дал'Ье. 

Грузъ застрахованъ не только отъ с01^ершенной гибели, 
но и отъ авар1й, въ 157.542 р. 87 коп. сер., за что уплачено 
страховой премш 17.174 р. 11 Уз коп. 

Уплата Фрахтовыхъ денегъ должна быть произведева въ 
следующей постепенности: всл^&дъ за заключешемъ контракта, 
по нризнан1и предъявленнаго контрагентонъ судна благонадеж- 
нБ1мъ, Уз ^^с'*''* Фр*^«ово# суммы; по нагрузи* судйа—втбрляг 
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11ИГ1ъ«.» 8» тЬты !0стыии1 тре№-^«о юц^мпр Дмаргаям- 
?!вя>^ 19ш1с«111 оСъ мц^мй емя^ грумяа ккпФ ммаямс 

Здйсь схЬдуетъ ^аотшуп •6^обсто«мпепйвсь,см|юм* 
жд&вшпъ адниралтейспй грузъ, опгоаиевный отсюда въ прн- 
Амурскш край б» 48а»пЛу, * ^^^ ^'' 

Въ отчете аа этогь годъ мазаво, что гЬсъ асего груза 
составлигь 45.712 оуд., въ томъ яасхЬ 70 орудШ бошваго 
калибрац коахъ в^еъ с% нарядама раваямя 31.826 л. 20 ф. 

До Кооеагагева грузъ доставлевъ быль ва амерявавшоп 
барк1^ «Голдевъ Ипь», который — ва путя въ Копешш^яъ вн* 
держалъ шторнь, в, всл^дств1е оказавшвхся въ яемъ, посдА 
сего, звачвтелныхъ повреждев1в, гр]гзъ перевесенъ бьиъ дп 
дальн-Ьйшаго отправлев1я ва нанятый контрагентомъ, уоомяну- 
тымъ Каввтавомъ Бутковсквмъ, корабль «Готторпъ». 

Корабль «Готторпъ» ви-Ьлъ свяд^тельство первмдассваго 
судна (% Уеп(а8) по своей благонадежности къ плаваяио "Я 
ясвравностя вооружен1Я. Между гЬмъ, выдержавъ на путя 
штормъ, оказалъ течь, а потому, для ясправлев1я поц^жденШ. 
првбылъ въ Батав1ю. 

По осввд^тельствован1ю судна Коняяссхею язь 1гЬстныхъ 
экспертовъ, найдено, что судно должно выгрузиться. 

Изъ 125.000 руб., представляющяхъ ценность груза, 
90.000 обезпечены страховымя полясамя; а вс^ расходы, ка- 
ше по последней авар1в прачтуться на везастраховавн]гю часть 
казеннаго груза, а именно на 35 т. р., должны падать на казву. 

Кавъ по контракту доставка груза на Амуръ лежнтъ на 
отэ']^тственности контрагента, отставнаго Гвард1в Капвтана 
Бутковскаго, то Департаментъ требовалъ оть него отзыва о 
м'брахъ, как1я имъ будутъ приняты къ отправк-Ь груза, по на* 
зяачешю, если корабль «Готторпъ» не въ состоян1и будетъ нред* 
принять дальн^ишаго пути. 

Капитанъ Бутковскш ув'&домидъ, что действительно корабль 
аГотторпъ», можетъ быть, ве въ состояв1Я будетъ доставить 
грузъ по назначен1ю, и въ таконъ случа^^ придется пр1нскать 
другое судно; а какъ въ этомъ д'&л'б значительно заинтересо- 
ваны страховыя общества, првнявш1я грузъ на свой страхъ, 
то онъ решился отправиться немедленно въ Гамбургъ для со- 
в'1^щан1я съ директорами страховыхъ обществъ оыерахъ,как1я 
с|4Муетъ првяять, «гобы вмйдтя юъ вастоящяхъ аатрудненЦ. 
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Посему Бу:тко.вск1& оросилъ о выдаче ему акта, который 
предоставлялъ бы еиу Ьраво распо1{>яякат]ьс11 какъ хоаяину груза, 
и удостов^ревщ^лто всуЬ'ЮД^ерйКЕи, км Фудут<ыщать на неза- 
страховаццую часть груза, будутъ аемедденно ушгачевы В1ор-^ 
скимъ в'бдомствомъ. 

Этимъ способомъ Бутковскд? цадйется устранять вс^ за- 
труднешя двойнаго перевода денегъ и необходимости, въ про* 
тивномъ случае, открыть кредитъ неизвестному лицу; въ слу* 
ча'Ё же присужАен1Я корабля <хГотторпъ»'^неспособныиъ къ до- 
ставлешю груза на Амуръ, грузъ не подвергнется продаж*у но 
немедленно будетъ погруженъ на друг1я суда, на который бу- 
детъ перенесено страхован1е. 

Въ следств1е сего Департаментъ входалъ съ представлен 
шемъ въ Адмиралтействъ- Совать, полагая выдать Капитану 
Бутковскому страховые полисы, дать разр'Ёшен1е распорядить- 
ся какъ хозяину груза, и удостоверить его, что вс* расходы, 
каюе будутъ упадать на незастрахованную часть груза, будутъ 
немедленно уплачены Морскимъ в^домствомъ, по получении над- 
лежащихъ счетовъ объ этихъ издержкахъ. 

Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ представлеше Департамента утвер- 
дилъ (журн. 18 Января 1861 г. ст. 21.947), о чемъ и сооб- 
щено капитану Бутковскому и Росс1Йскому поверенному въ д*- 
лахъ въ Гамбург*, Любек* и Бремен*. 

Если корабль Готторпъ окончательно будетъ прязнанъ не- 
способнымъ къ дальнейшему плавашю съ адмиралтейскимъ гру- 
зомъ, то причину тому следуетъ отнести преимущественно къ 
особенностямъ бывшаго на немъ груза, въ которомъ, какъ ска- 
зано выше, заключается значительное число орудШ большаго 
калибра. 

Между С.-Петербургомъ, Кронштадтоиъ и Ижорскими за^ 
водами, въ 1860 году, посредствомъ казенныхъ судовъ, состо- 
ящвхъ при дежурствахъ С.-Петербургснаго и Кронштадтскаго 
портовъ, перевезено разныхъ матбр1аловъ и вещей весовою тя- 
жестью 341.860 пуд овъ, т.е. въ4 раза более того количества, 
которое было перевезено въ 1859 году, и сверхъ того 9.942 
человека. 

Перевозка этого груза была яроиздедева на 70 судахъ: 19 
паровыхъ и 51 грузовомъ. 
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2) о КАЮТНЫХЪ ПРИБОРАХЪ. 

Метамнч0ек1е ' каюпые 1!1Н1боры пршвшлмвшмгь к% чвелу 
1г6шыхь предметовъ, входящпъ въ отд'&ису судовг. 

Им'Ьвш1еся зд'Ьсь образцы этимъ приборамъ оказались, по 
большей части, устар'Ьлой Формы и мам-практичиьши. 

Им'Ёя въ виду, что въ Черноморскомъ флотЬ употреблялись 
каютные приборы особо - тпщтельной выд'Ьлкй, Департаментъ 
получилъ изъ Николаева полный экземпляръ этихъ приборовъ, 
работы тамошняго сл'1^сарныхъ д'ёлъ мастера Маллера, кото- 
рый изготовляетъ эти вещи для Черноморскаго Ведомства съ 
1838 года. 

, Кораблестроительный Технически Комитетъ нашелъ, что 
доставленные изъ Николаева приборы лучше гЬхъ, которые до 
настоящаго времени употреблялись зд1^сь. Посему эти приборы 
утверждены за образцы, для употреблен1я въ нашемъ флот^^, а 
мастеръ Маллеръ изъявилъ готовность изготовлять каютные 
приборы для Балтшскаго Флота, съ укупоркою и доставкою въ 
С.-Петербургъ. 

По ц'Ьваиъ мастера Маллера стоимость каютныхъ прибо- 
ровъ, которые предполагалось заготовить для портовъ С.-Пе- 
тербургскаго и Кронп1тадтскаго и въ запасъ, составляла : 

24.676 р. 83 к. 
. Л по зд'Ьшнимъ ц'Ёнамъ т^ же вещи обо- 
шлись бы 27.886 » 67 » 



Следовательно дороже противу ц-Ьнъ Мал- 
лера на 3.209 р. 84 к. 

Посему Департаментъ полагалъ: на изготовленге металли- 
ческихъ каютныхъ приборовъ, на сумму 24.676 р. 83 коп., съ 
укупоркою и доставкою ихъ въ С.-Петербургъ, дать на этотъ 
разъ нарядъ мастеру Маялеру, съ т%мъ, чтобы онъ, по м^р^ 
изготовлен1я означенныхи» ве1[цей, высылалъ ихъ сюда парт1ями, 
такъ, чтобы въ кащдой парт1и заключались вещи всёхъ наиме- 
нован1Й ; на будущее же время пршскать въ С.-ПетербургЬ ма- 
стера для выделки каютныхъ приборовъ и т^мъ устранить за- 
труднешя, которыя могутъ встр-Ьтиться при получеши прибо- 
ровъ изъ м*ста , значительно удаленяаго отсюда. 
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Таш>в<№ вреА11(ш>я№шеДепартаацшга^утверждюо п^ярми^ 

ляющимъ Морскимъ МинистерствожБ; ; : • : :^:, :.-и>.Ш 

Въ отчете за Ш59 го|Гь упомянуто, чтоооложевм 184^^^ 
объ отпу^н^^ «II 11а]|у««ия еуда^^мвгЬптеды^шъ 1ф|1вадлернф^ 
стен и матер1иовъ^ ве удовлетвосимо вадобвоегей в*»^^ этвге^ 
вещахъ паровыга сз!ДОвт.&1то,втел4да«в1еетбгаубьиа учреж- 
дена особая Ношмиес!», 11едъ^вредс1м1а!1еяитш)гкг^ 
мирал^ Береаса, д«|составлев1я воааго вшожевгяа <!шсл^ лапт 
и Фошфей и о колвчеетв*^ ос^в'Ь'тгельяцхъ 11а9ер1адо0ау трб-- 
ходимыхъ, в% наетоящее врекя^ для кащаго рангд судовъ« ;^ 

Составлевный Коммисс1ею проек1ъл€лоЯ[ен1Яу во одобренш 
Его ИмпЕГАтогскнкъ Выоо'9Вствомъ Гёвералъ-Адмйра- 

ЛОМЪ, СЪ некоторыми ИЗМ'ЬнеН1ЯМИ ВЪ ИЗбраННЫХЪ К0ММИСС16В1^^ 

образцахъ лампъ, Фоварей в н|М)чяхъ 01е8ГЁтителиихъ врвйвад- 
лежностей, вредставясш» былъ ъ%^ Адв|ярадтейст11ъ^6ов'6тъ. 

Разсмотрг&9ъ предетавленае по сему предмету Корабле^ 
строительваго Депарпгаюента, а танаве ходатайство Главваго 
Командира Кровштадтекаго сорта, объ отпус1гЬ Фонарей я 
ламвъ воваго образца на етарыя суда, Адмвралтействъ-Сов^тъ, 
утвердивъ положенье, востановвлк 1) привести оное въ иепо4^ 
нете ва иовыхъ судахъ, который «ще не снабжены оса'1&т11-' 
тельным! врвборами ; 2) отдоситмьво ос&Ьтятельвыхъ маггер1а- 
ловъ прим'Ьшггь полояеше нывб же, п[о-возможност0,ко1С'Ьмъ< 
вооруженнымъ судамъ; и 3) старые осветительные 1Ц«боры, 
пряшедайе въ нвгодяостц оерем^Ьвпь на судахъ^по окон^^ши 
камаая1и, вещами яоваго образца, ие ивам, канъ оаудоетоешю 
Дефштяой влв Генерад1шойКо«ия)0С1я;въэвФтреввь^ъжеелу* 
чаяхъ СЪ разрешешя, каждый разъ, Главнаго Командира или 
Команда!» Порта (ж^фн. Адввр^-СоаДт^ 7-го Мая » 19-го Ок- 
тября 1860 г., ст. 21.669 и 21.839). 

ТавоъБш цвш|авовлен1Я1 Амицралтейетвв^Совфтаобъя^ены 
по Мор€кш1у шЛщожяшу ш!ь- цирвулярахъ Депарпремевта эа 

Посл% в^(ан1я воваго цоложев1я объ оев'бтитбльяыхъ при- 
борахъ в маэгфшяхъ, Комащиры в1&ноторыхъ судовъ требо- 
вали отпуска двойраго комплекта боковькъ цв'Ьтвыхъ Фочйарвй, 
ща тотъ цредметъуч«обы^1фв мврцвкЪ въ вяхъ'огввй^ вамАвюь 
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сшменый бъмНЬета фош]^ друга|гь нтЬхъвеоетамят^ суд- 
на безъ отличятё^ьнаго огня. .: ' -г 

Во изб'бжанхе отоуска другаго комплекта отлпительныхъ 
Фонарей, стоющихъ весьм дорого, Контрь-Адмнраломъ Бе- 
ренсомъ аабранъ быль Фоварь съ двумя №1^тныия шярнам!, 
который дояженъ бьггь выставляемъ всях1Й раз», нрк сшпи 
настоащаго Фонаря, для поаравкя въ немъ огня. 

Г. Уоравляюпцй Морскииъ Миняетерствоиъ, утверднвъ' 
образедъ этому Фонарю, подъ назвашемъ «отля^тельный ф(ь 
варь съ двумя цв^таыми задвижвыия шврмймя»^ равр^пш» 
отвускать наькащдое мореходное судно но одному такому фо-^ 
варю, въ д(пюлнете къ комплекту отлячятельньаъ Фонарей^ 
назначенвыхъ но ноложешю. 

Объ этомъ объявлено циркулярво 2д-го Декабря 1в60 го- 
да за .4^ 21. :^ V 

При введенЕв въ д'Ьйств1е воваго положешя объ осв^Ьтя*/ 
тельвыхъ приборахъ, представвлся вопроеъ: производить ли 
заготовленхе в исправлен1е этихъ вещей съ подряда, назйачая 
на этотъ предметъ сжегодво новые торги, или заключить юь 
тоиъ контрактъ съ одвимъ мастером1> на несколько л'Ьтъ? 

Въ соображешяхъ свовхъ но этому предмету, какъ ун<жя^ 
нутая Коммйсс1я, подъ: предс^Мательствомъ Контръ-Адмиралаг 
Беревса, такъ и Девартаментъ, остановыись на пмжкцп&т 
снособ'Ё, какъ представляющемъ бодЬе перваго ручагельетвъ 
въ томъ, что вещи будутъ ед'ЁлаI№I;пр^очв^е изавовмошвоние>«. 
шую д^^иу. , *. , ^ ^а 

Бще въ 1859 году,^ лу«п1бгэдгЬшн1е:Фабр0кавтоылампъ^ьш1! 
приглашены Депархаментомъ .обмгвить въ запечатаниыхъ 1^ов^: 
вертахъу крайшя ц%яы на ламныв Фонарн, уЕ^отребляемые во 

ФЛОГЬ. . ..: ■ 5. ^. • Л 

По сравненю этйхъ ц:]^нъ между собою, нязшимкор(азалвеь- 
ц'Ьны мастера Кумберга. : : . ( 

Прв выборЬ образцевъ для ламнъ. в Фонарей, изъ числа до- 
ставлевныхъ нзъ Авглш, употребляемых^^ въанглшском^Фло* 
тЁ, Кумбергъ сд'Ёлалъ въ нвхъ н'1^которыя полезный улу^шб^ 
щд, какъ вапрвм!&ръ: праспособйлъ устр^бйство Фонарей къ ма- 
сляному и свечному осв^щен1ю; зам^Шмъ яетырехъ^угоонАЫя 
эвр1^|»выя стекла, который стоять очень дорога и часто быо1ь 
(№,;ар10С1Тьшв1кругл11ЯШ^.недв|к№и«ц «;уд^ 
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и80б1гЬдъ тря Ф(ша^| подъ \М*^1? И, Ш и Х-И^гкс^торые Кбк^ 
мишя утвердим образцами. 

Им'Ья э1Га въ виду, а прингаая во ввнмате, что мастер!» 
КумбергЬу со временя за1шочев1я еъ ввмъ въ 18&9 г. обяза- 
тельства на изготовлеше для Флота Фонарей в лампъ, постоянно 
отличается аккуратныиъ выполненхемъ нарядовъ, а его вещи — 
отчетливою работою, и что онъ изъявилъ соглас1е принять на 
себя изготовленте осв&тятельныяъ вриборовъ, вошедшихъ въ 
число избранвыхъ Коммяес1ею образцовъ, по орежнимъ ц%- 
намъ, который оказались выгоднее ц'Ьиъ прочихъ Фабрикан- 
товъ, Денартаментъ ходатайствовалъ о разр1^швнщ заключите 
съ Кумбергомъ, на основаши 1855 ст. Св.3ак.язд« 1857 года, 
контрактъ на изготовленге осв'Ётительныхъ приборовъ для Фло- 
та и исправлеше оныхъ, «ь т$ченге трехь Л1ьть, на что и после- 
довало согласхе г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ. 

Вш^стЬ съ т^мЪуКонтръ-Адмиралъ Беренсъ обратилъ вни- 
маше на необходимость им^ть между нижними чинами судовыхъ 
командъ людей, которые ум'Ьли^ бы обращаться съ осветитель- 
ными приборами, такъ какъ иначе эти ц^нныл вещи, при всей 
простотЬ своего устройства, будут> весьма часто подвергаться 
значительной порч^. 

Съ этою ц^лью Фабрикантъ Кумбергъ изъявилъ готовность 
прянимать на Фабрику по 6 челов^къ нижнихъ чиновъ, для без- 
возмезднаго обученхя ихъ, какъ должно заправлять и чистиУь 
Фонари и лампы, полагая достаточнымъ для этого двухнедель-^- 
ный срокъ, и снабжая этйхъ людей пищею отъ себя. 

мера эта, съ разрешешя г. Управляющаго Морскимъ Ми- 
нистерствомъ, приведена въ исполнен1е. 

Такимъ образомъ, въ течеши шести зимвихъ месяцевъ бу- 
детъ обучено 72 человека, или по 2 человека съ 36 судовъ. 

4) О КОЖАХЪ И ПРИВОДНЫХЪ РЕМНЯХЪ КЪ МЕХА- 

НИЗМАМЪ- 

До 1859 года различнаго рода кожи, заготовляемый кора- 
блестроительною част1Ю, принимались на меру, по сравЕев1ю 
съ образцами. 

Между темъ оказалось, что образцы далеко уступаютъ до- 
стоинству кожъ современной выделки; что подразделея1Яко«ъ; 
прв^]1р1еме яхъ, наСмыим, ср«дм1д и лгсимл^безъточнаго-опрбе 



дйлевдя раэмфрою, з^трудаядо прхеищщковЪ' д дам10 1Юв1||мД' 
чикамъ возможность сдавать коки не тЬхъ раэм'Ьровъ, шшш 
(^ы «следовало оодушть на аредцеты, ддя кошъ он^ прбдоазна- 
шмшсь; и чтоориготошецыейзъдтнхъкожь^въма^терствахъ, 
приводные ремнНу кавъ уже сказано въ отчетЬ за 1859 годъ, 
по не вскусной выд'киг!, не вм'Ьлн надлежащей орочносп. 

Этн обстоятельства ааставилн Департаментъ о|мшять за 
правило, при заготовке вожъ, определять достшшсгво шх% ве 
м^рою, а •г^оомб] ремни аве пр1обр!ктать«отошл1м. 

Въ первый разъ, на поставку готовыхъ ремней, въ«ютре(!к 
ность на 1869 г., заключенъ былъ контрактъ съ<(ож<евевньпгь 
заводчикомъ, Полковникомъ Зейдлицемъ, и сверхъ того, по позд- 
нему требовашю, готовые ремни поставлены были особо, въ 
небольшомъ количеств^^, для Архангельскаго порта заводчиг 
комъ Шламдаролю^котораго ц-Ьны оказались ниже 1гЬнъ Зейдпца. 

Поставка ремней на 1860 годъ для С.-Петербургскаго, 
Кронштадтскаго и Астраханскаго портовъ, а также для Адми- 
ралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, осталась за купцами Лшш- 
нымь и Ксчергинымь, объявившими нисшую Ц'1^ну, противуц'Ьнъ 
Зейдлйца. Заводчикъ Шлапдеръ къ торгамъ не явился. 

Начальникъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, на оред- 
ложенхе Департамента о сообщеыш результатовъ испытащя, 
произведеннаго надъ ремнями, доставляемыми подрядчикамИ|ДО- 
несъ, что заводамъ удобнее получать уже готовые ремни, и что 
ремни, поставленные въ 1859 г. Полковникомъ Зейдлцдемъ, 
подъ клеймомъ Стока^ оказались прочн-Ье поставленныжъ въ 
1860 году купцами Мининымъ и Кочергинымъ, подъ клеймомъ 
Шмндера. Изъ ремней подъ этимъ клеймомъ некоторые ока- 
зались сд'бланными изъ пухлой и несв-Ьжей кожи и кром^ того, 
при разгаивк*! ремней, для исправлен1я, замечено, что кромка 
дхъ была наколочена, а въ средину полоавена тонкая кожа. 
Обманъ этотъ при пр1ем'Ь ремней не можетъ быть усмотр-Ьнъ, 
ибо онъ обнаруживается уже посл^ употреблещя ремней въ д^ло. 

Крошптадтск1й портъ также бтдаетъ преимущесшо рем- 
нямъ и кожамъ, выд']^ланнымъ на заводе Зейдлйца. 

По этому Департаментъ полагаетъ на будущее время пр!- 
обр^тать кожи и ремни, по м'Ьрй надобности, съ бывшаго за- 
вода Полковника Зейдлида» если только издЫн этого завода н 



^ «7 ~ 

при новомъ вюд'Ёльц'Ё будутъ: отличаться прежнею доброшпе- 

ственност1ю. ;» . 

5) О ЙАРУСНЫХЪ ПОЛОТНАХЪ. 

Въ отчет* за 18&^ годъ еказано, что въ томъ году, съ 
разр'Ёшешя Адмиралтействъ-Сов'Ьта, сд'к1ано распоряжение^ о 
заготовлен1и двухъ-годичной пропорщи парусныхъ; полотенъ 
Фабрики Барона Штиглица; при этомъ упомянуто было о пред- 
лоложен1ц Генералъ- Адъютанта Графа Путятина^ что парусиша 
Фабрики Барона Штиглица уступаетъ качествамъ прежней па- 
русин*^ выд'1^ланной на Александровской МануФактур']^, и что 
для сравнен1я нашего способа испытан1я прочности парусины 
со способами^ употребляемы91и для этой ц'ёли за границею, пред- 
полагалось собрать св'Ьд'Ья1я по этому предмету. 

Въ сл1Ьдств1е сего, Контръ-Адмиралъ Кузнецовъ доставилъ 
контрактъ на поставку въ Французскхя адмиралтейства парус- 
ныхъ полотенъ и инструкцш для пр1ема таковыхъ полотенъ. 
Этотъ контрактъ и инструкщя препровождены въ Контору 
яадъ С.-Петербургскимъ портомъ, съ гЬмъ, чтобы поручено 
было Коммисс1и для прхема матер1аловъ къ здешнему порту 
разсмотр-Ьть эти бумаги и сообразить: полезно-ли будетъ при- 
менить УСЛ0В1Я Французскагр контракта и самую инструкщю къ 
даготовлен1ю парусныхъ полотенъ для нашихъ адмиралтействъ. 

Впрочемъ, судя потоку, что въ портахъ С*веро-Американ- 
скихъ Штатовъ, по отзыву нашихъ офицеровъ, бывшихъ въ 
Америк* продолжительное время, отдается преимущество рус- 
ской парусин* и руссдсому полотну, делается в'Ьроятнымъ, что 
опыты, которые произведетъ Коммисс1я, подтвер^Затъ тодько 
то, что парусныя полотна наши, по доброкачественности и проч- 
ности, занимаютъ высокое^ ё^ли не первое, м*схо межд5; црр- 
изведен1ями этого |^ода въ другихъ странахъ. 

6) О САМОВАРАХЪ И КРУЖКАХЪ. 

По' предмету снабженхя судовъ Флота самоварами и круж- 
ками, Адмиралтействъ*Сов*тъ, въ сл*дствде представленья Де- 
партамента, я^р. 27 мая 1860 г.. ст. 21.697, подожилъ: 

1) Расчитывать величину саиоваровъ по числу состоян1(ей 
да судв^ команды, полагая ш ващые 100 челов^къ 2/4 М|11^а 

• ■ 7 
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юшяп^; на 11едк1я же суда, дм изготовденгя чая, отпускать, 
вм-Ьсто самоваровъ, чайники. 

2) ^сло самоваровъ для каждаго судна предоставить опре- 
делять самимъ командирамъ, сообразно м'ёстности. 

3) Величину жестяныхъ кружекъ или деревянныхъ чашекъ 
И1г6ть не бол^е 2У2 чарокъ. 

4) Предоставить на выборъ Директора Департамента, по 
соглашешю съ командирами судовъ, отправляющихся за гра- 
ницу, принимать дерезянныя чашки или жестяныя кружки, съ 
тЬмъ чтобы впосл'Ьдств1И определить: кружкамъ или чашкамъ 
должно быть отдано предпочтете и въ какомъ размере ов^ 
потребуютъ ремонта. 

Таковое постановленхе Адмиралтействъ-Совета приведено 
въ исполнеше. 

7) О ГВОЗДЯХЪ. 

Въ 1858 и 1859 г., въ сл'Ьдствхе просьбы одного Фабри- 
канта о продаже ему образцевъ м']^дныхъ гвоздей, употребляю- 
п^ихся при кораблестроети, чтобы онъ могъ выделывать ташя 
гвозди, а также н'Ёкоторыхъ недоразум'^шй, возникшихъ отно- 
сительно корабельныхъ жел'Ьзныхъ гвоздей. Кораблестроитель- 
ный Департаментъ входилъ въ сношен1е съ Кораблестроитель- 
нымъ Техническимъ Комитетомъ: не будетъ ли признано необ- 
э^одимымъ сд']Ьлать кашя либо изм'Ёнетя въ упомянутыхъ гвоз- 
дяхъ и нельзя ли уменьп1ить число сортовъ оныхъ. 

Кораблестроительный Технически Комитетъ, разсмотр'&въ 
находившхеся въ С. Петербургскихъ Экипажескихъ магазннахъ 
образцы 1350здей, нашелъ, что некоторые сорты ихъ не удо- 
влетворительны для прочнаго скр']^плен1я судовъ, какъ по своей 
пловкой Форм'Ё, такъ и потому что, въ отношеши «своей дли- 
ны, не соразмерно тонки, отъ чего въ дубовомъ жЬс^ прежде- 
временно ржавеютъ. 

Посему Комитетъ избралъ новые образцы для корабель- 
ныхъ и другихъ гвоздей, употребляемыхъ при постройке и во- 
оружен1И судовъ. 

Гвозди были включены въ обп:](ее заготовлеше экипаже- 
скихъ матер1аловъ на 1860 годъ, и хотя на торгахъ, бывпшхъ 
посему случаю въ Департаменте въ Декабре месяце 1859 г., 
присутствовали также и те подрядчики, хото1№1е прежде по- 
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ставляло гвозда, но на кто взъ нихъ ве объявилъ цкиъ на 

гвозди по новымъ образцамъ. Уже босл-Ь торговъ получено 
было Ерошен1е отъ иностранца Градхани о его готовности при- 
нять на себя поставку гвоздей; но какъ, предполагая выписать 
гвозди изЪ'За границы, онъ ходатайствовалъ о безпошлинномъ 
ихъ провоз*, то Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ не нашел ъ возмож- 
нымъ утвердить подрядъ за нимъ, а предложилъ произвести 
новые торги. 

Въ дни торга и переторжки никого желающихъ торго- 
ваться изустно не явилось» Изъ прошешй же и запечатанныхъ 
объявленш, присланеыхъ къ переторжкЬ и также отзыва Гра* 
Ц1ани оказалось, что низш1я ц-Ьны на поставку жел'Ьаныхъ гвоз- 
дей объявили Гращани и купецъ Михайловъ. Щны Гращави, 
въ общей сложности, были ниже цЬеъ Михайлова на 1.793 р., 
но выше посл*дне поставочныхъ на 10.423 р. 90 к. Градхани 
предполагалъ выписать гвозди изъ-заграницы, а Михайловъ — 
изготовить большую часть оныхъ въ Россхи, При этомъ Ми- 
хайловъ объявилъ, что значительное возвышете ц'Ьнъ на гвоз- 
ди по новымъ образцамъ противу прежнихъ вроисходитъ отъ 
того, что для выд']^лки йхъ потребуются вовыя устройства, 
^^стоимость которыхъ раскладывается на гвозди. 
Щк Поставку м'1^двыхъ гвоздей не принима,1н на себя ни Михай- 
^Ш10въ ни Гращани. 
^Е Въ сл-ЬдствЕе сего предполагалось: 

^Е 1) Для устранешя недостатка въ гвоздяхъ, выд4лку т4хъ 
^шортовъ оныхъ, которые требовались безъотлагательно, воз- 
Н^ожить на Адмиралтейсие Ижорсше Заводы, усилавъ ихъ сред- 
^(ства на счетъ суммы, предназначенной для покупки гвоздей. 
^К 2) Какъ этою м'Ьрою спешное требоваше на гвозди будетъ 
•удовлетворено, то поставку половинной пропорд1и гвоздей, пре- 
имущественно русской работы, по новымъ образцамъ, утвер- 
' 1ить за купцомъ Махайловымъ, а не за Грац1ани, какъ потому, 
Ито предписано ограничцть выписку изъ -за границы такихъ 
Тпредметовъ, которые могутъ быть пр1обр4таемы въ Росс1И, 
1хотя бы и по высшймъ цЬнамъ, противу заграничныхъ, такъ 
[в въ видахъ сод'§йств1я къ скор4йшшиу устройству въ Россш 
^производства корабельныхъ гвоздей по новымъ образцамъ. 
3) Чтобы не остановить работъ въ нортахъ, пока Адми- 
эадтейск1е Ижорсше Заводы начяутъ доставлять гвозди новыхъ 
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образцовъ, допустить покупку гвоздей прежняго образца съ 
1В0ДЙ, в1ь 1гкр^ действительной надобности. 

4) Гвозди новаго образца, требуемые Д1я портовъ Восточ- 
Еаго Океана, купить въ Англй, чтобы и1гЬть возможность от- 
править ихъ вм^стЬ съ прочини иатер1адши, отсылаемыми на 
Амуръ, на заФрахтованномъ для того суднЬ, которое должно 
было зайти въ Англш. 

и 5) Въ отношеши прхобр^тешя гвоздей на будущее время, 
сделать вызовы |Еселающихъ на поставку оныхъ, по новьшъ 
образцамъ, въ течен1и н1&сколькихъ л1^тъ, такъ какъ при этомъ 
УСЛ0В1И можно ожидать понижеЁ1я цены. 

Эти предположешя утверждены были Адмиралтействъ-Со- 
в*томъ (жур. 30-го Марта 1860 г., ст. 21.633) и приведены въ 
исполнеше. 

На торгахъ на поставку жел^^зн^1хъ и м'Ьдныхъ корабель- 
ныхъ гвоздей въ потребность на 1861 годъ, нисш1я ц'ёвы оста- 
лись: на поставку жел'Ьзныхъ гвоздей — за купцомъ Стр*ляе- 
вымъ, а м*дныхъ — за С.Петербургскимъ Галванопластнческимъ 
заведешемъ купца Генке. Ц']&ны Стр'бляева оказались ниже 
ц'1^нъ, за который въ 1860 году поставлялъ гвозди купецъ 
Михайловъ на 11%, а ц-Ьны купца Генке, ниже ц-Ьнъ, по кото- 
рымъ обошлась бы выд'блка м'Ьдныхъ гвоздей на Адмиралтей- 
скихъ Ижорскихъ Заводахъ, на 3^%. Весь подрядъ по поставк'1^ 
м^дныхъ гвоздей простирается на 42.561 р. Уз коп. сер., а 
жел'Ёзныхъ — на 51.766 р. 65 коп. 

По представлешю объ этомъ Адмиралтействъ-Сов'бту, раз- 
решено (жур. 28 Ноября 1860 года ст. 21.873) заключить 
контракты на поставку корабельныхъ гвоздей новаго образца 
съ Стр^ляевымъ — на два, а съ Генке — на три года. 

8) О ПЕНЬКЪ. 

Такелажъ и проч1я пеньковыя изд'Ьл1я, требуемыя для на- 
добностей портовъ Балт1Йскаго Мо^ря и для судовъ Балтйскаго 
Флота, а также флотил1и: Сибирской, Аральской и частью Кае- 
шйской, изготовляются на Кронштадтскомъ канатномъ завод*. 
Порты же Архангельски и Николаевстй им-Ьютъ свои канат- 
ные заводы и сами заготовляютъ для себя пеньку. 

По контракту, заключенному въ 1857 г. съ дворяниномъ 
Фемйзеномъ, на поставку пеньки -въ Кронштадтъ на 1859-^ 
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1862 годы, по 30 т. пудоаъ ежегодно, на годъ вцередъ, К0|1и^. 
чество пеш^?ш, потребщое н^ 1861 годъ постаареш) свое^двп 
меино. -^ ,.г : .; ./. \ 

П^ случаю зац^Ьны на судахъ 1г|которов части певько||9г<^ 
стоячаго т^^едаща проводочцыА^Ъу и какъ на Кронштадтск^^Ъг 
канатномъ э^аод^ ищ^ется достаточвый запасъ пеньки, взг ро^ 
ставк* ея на 1862 годъ въполномъ количеств'Ь не представдяг 
лось надобности. 

Посему, по вредварительцому соглащешю съ г. Фелевзе- 
номъ, испрошено радр^шен1еАдмиралтействъ-Сов1^та (журн. 
26-го Октября 1860 г. ст. 21.850) на разсрочку поставки 
пеньки, котору10 сл-Ьдовало бы поставить ръ 1861 г., на два 
года: на 1861 и 1862, по 15 т. пуд. въ годъ, 

Въ 1юл^ 1859 г. Государь Великхй Князь Генералъ- 
Адииралъ приказал^ сообразить:, не полезно ли будетъ отпу^ 
екать на военный суда по несколько травяныхъ кабельтововъ 
п перленей, въ зам^^нъ пеньковыхъ, такъ какъ первые легче 
посл'Ьднихъ. 

Въ исполвенхе воли Его Высочества собраны были св*- 
д*н1я объ употреблешн травяйыхъ тросовъ въ англШскомъ и 
Французсномъ Флотахъ,а также истребовано было мн<|^ще по сему 
предмету отъ Флигель-адъютанта Кадит'ана 1-го ранга Шеста- 
кова, такъ какъ на фрегате аГенералъ-Адмиралъ», «оторымъ 
этотъ Щтабъ-оФицеръ команду етъ , употребляются травянью 
кабельтовы. ' 

Иаъ о^аченныхъ св^^д'ёнш оказалось, что: 1) на коммер- 
ческихъ судахъ Англхи и Франщи употребляются перленя и 
кабельтовы изъ манильскаго травянаго троса, и даже предпо- 
читаю'Гс^'нешМв^мъ; но на воейнып» суда^ этих'ь двухъ 
нащй они не введены въупо'Гр€№1^е; и 2) манильская пенька,* 
выд-Ьлываемая изъ волоконъ банана и ^осы изъ этой пеньки 
могутъ быть покупаемы въ Лондон']^: пенька отъ 3 р. 14 коп. 
до 3 р. 25'/^ код. сер., а тросы до 4 р^ 71% коп, за пудъ. 

Сравнивая эти ц'Ьны съ стоимостью пеньковыхъ тросовъ, 
выд'Ьлываемыхъ на Кроиштадтскомь канатномъ завод']^, оказы- 
вается, что пеньковые тросы обходятся намъ дешевле тра- 
вяныхъ. 

Капитанъ 1-го ранга Шестаковъ' сообщилъ, что, по его 
мн'Ьшю, весьма полезно им'Ьть на судахъ по 3 или по 4 |(ер* 
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леня, въ 4 я 5 дюйм., изъ манйльской пеньки, по1ч)му что упот- 
рёблеше этахъ перденей значите дьво облегчает1> рлбхугу^ когда 
судну приходится втягиваться въ гавань ил вытягиваться вдъ 
оной; употреблев1е же б'Ьгучаго такелажа изъ мани1ьской 
пеньки оказывается неудобныиъ, такъ какъ ойъ во время 
дождя разбухаетъ до такой степени, что съ трудоиъ ходить въ 
шкивахъ. 

По докладу объ этомъ Его Императорскому Высоче- 
ству Генералъ- Адмиралу, Его Высочество приказалъ купить 
восемь тросовъ изъ манильской пеньки, въ 4 и 5 дюймовъ, что 
и исполнено. 

Тросы куплены въ Лондон'ё и доставлены въ Кронштадтъ. 
За нихъ заплачено 922 р. сер. Но какъ Н'Ьтъ сомн1&Н1я, что 
пеньковые кабельтовы несравненно крепче и прочн^^е травя- 
ныхъ, то С1И посл*дн1е, если и будутъ введены въ употреб- 
лен1е въ нашемъ флоте ^ по единственному преимуществу ихъ 
предъ первыми, т. е. по ихъ легкости, будутъ требоваться въ 
весьма ограниченномъ числ'Ь. 

9) О МЕТАЛЛАХЪ. 

Въ 1860 году Морское в'Ёдомство удовлетворяло свои 
потребности въ металлахъ, получая ихъ, по нарядамъ, отъ 
Министерства Финансовъ съ Уральскихъ горныкъ заводовъ; 
прюбр'Ётая жел'Ёзо отъ Коллежскаго Сов']^тника Путилова, 
им'Ьющаго свои жел']^зод'Ьлательные заводы въ Финляндш; и 
покупая какъ жел'1&зо, такъ и м'ёдь, въ вольной продаж1^, въ 
С.-Петербург*. 

О металлажъ, полужаемыжъ отпь Миниетер- 
• етва 



Порядокъ, въ отношен1и требовашя металловъ отъ Мини- 
стерства Финансовъ и въ 1860 году оставался прежтн, т. е. 
о доставлеши металловъ для Морскаго ведомства на 1860 годъ 
данъ наряд ъ Министерству Финансовъ въ 1859 году. 

По се|иу наряду требовалось металловъ въ сл*дующемъ ко- 
личеств*: 

Для С.-Петербургскаго Адмиралтейства, Ижорскихъ За- 
водовъ, Кронштадтскаго, Архангельскаго и Астраханскаго 
портовъ: 
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Жел-Ьза разныхъ сортовъ 297.840 цуд. 

Чугуна 141-155 » 

Стали, . • 1,329 » 

Жел*зныхъ листовъ 18.419 счет. 

Якорей 1 10 )) 

Въ число йеталлоЁъ, требовавшихся по наряду на 1860 г. 
а также въ счетъ прежняхъ, еще не вполн^I выполненныхъ на- 
рядовъ: въ 1860 году доставлено: 

а) Къ С.-Петербургскому порту^ какъ для сего порта, такъ 
и для Кронштадта и на Ижорскге заводы. 

Жел^^за разныхъ сортовъ 226.159 пуд. 14 ф. 

Чугуна.. 126.415 » — » 

Стали 507 » — » 

Жел'Ьзныхъ листовъ. • . 11.472 счет. 

Я1Й)рей и дрековъ 85 *> 

Ц'Ьпныхъ канатовъ 22 » 

къ ПОРТАМЪ: 

б) Астраханскому: 

Железа разныхъ сортовъ 10.493 пуд. 23 ф. 

Чугуна 1.400 » — » 

Стали 413 » — » 

Жел*зныхъ листовъ 2.038 счет. 

Якорей 10 » 

Систернъ 109 » 

Камбузовъ 3 >' 

Щпныхъ канатовъ 31 » 

в) Архангельскому: 

Железа разныхъ сортовъ ........ 5.834 пуд. 18 ф. 

Чугуна 355 » 

Стали 396 ь 

Жел^зныхъ листовъ, счетомъ 1.375 

в-Ьсолть 410 » ^ 24 » 

Чугуннаго баласта 25.000 ь 

Полосъ для ридерсовъ 3.267 » 15 » 

Железа, полоснаго для пушечныхъ 

станковъ 203 » 22 » 

Якорей счетомъ 25 2,141 » ^ 6 » 
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г) ИикамиёЫсому: 

Жел'Ьза сортоваго. 13.871 пуд. 29 ф.^ 

» листоваго 357 листовъ, въ 
• количеств* 1 .359 » 13 » 

Въ отчегЬ за 1859 годъ бьыо сказано о затруднешяхъ, 
которыя, по отзыву начальства горцыхъ заводовъ, препят- 
ствовали успешному выполнешю нарядовъ на металлы для Мор- 
скаго ведомства. 

Эти затрудненгя, по мн'йнио начальства казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, преимущественно заключались въ слишкомъ 
строгой и произвольной браковке изд'блш, со стороны ком- 
мисс10нера Морскаго ведомства, находящагося на Ураль- 
скихъ горныхъ заводахъ. 

Къ устранешю сего, какъ сказано въотчетЬ за 1859 годъ, 
Департаментъ полагал-ь: 

1) Поручить коммисс10неру Морскаго ведомства брако- 
вать одни только якоря, ц'Ьпные канаты, оруд1я, артиллершсшя 
принадлежности и вообще ^* предметы пвещи, которые идутъ 
прямо для употреблешя по своему назначешю, но не составля- 
ютъ матер1алъ, употребляемый на изд-Ьлхя Морскаго ведомства 
въ портахъ и на заводахъ, какъ для Балт1йскаго, такъ и для 
Черноморскаго вЬдомствъ. 

2) Браковку металловъ для Морскаго ведомства предоста- 
вить самимъ горнымъ заводамъ, на основаши положешя 1804 
г. и особой инструкцш, Высочайше утвержденной 5-го Сен- 
тября 1846 г. для пр1ема металловъ къ сухопутному артилле- 
рхйскому в'Ьдомству, съ т'Ьмъ, чтобы на всЬ сорты железа, 
которые ими будутъ бракованы, накладываемы были заводскхя 
клейма, по которымъ Морское ведомство могло бы потомъ, 
при употреблеши металловъ на своихъ заводахъ и въ портахъ, 
узнать: какому изъ горныхъ заводовъ принадлежитъ недоста- 
точно выд'Ьлавяое жел'Ьзо, и обратить внимаше того завода на 
лучшую выд'Ьлку. 

При этомъ были изложены, составленныя особою Коммис- 
С1ею изъ художниковъ и мастеровъ при Ижорскомъ завод'1, 
временный правила для браковки особыхъ сортовъ жел'1за, 
требуемыхъ собственно для Морскаго в'бдомства. 
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Эти предш)дожен1я сообщены были Мит^терему ФмавМ^ 
совъ 9 ползгч€иъ отзывъ^ что предлагммыя 11|ШМа для исйьь 
ташя ориготовмемагд по шфядамъ для МорскагО Мяякетер^ 
ства железа разныхъ сортовъ могутъ быть выполнены 1^- 
зевными заводами безъ затруднен1я и признаются удовлетвори- 
тельныии. I ; 

По мн'Ьнио Кораблестроительнаго Тех&ическаго Комитета, 
независимо отъ тЬхъ предположешй, ной сообщейы уже Ми- 
нистру Фивансовъ, надлежитъ наблюдать, чтобы: 1) при бра- 
ковке угловаго жел^^за, не было сквозныхъ пленъ, въ особен- 
ности около угла, равнымъ образомъ не должно допускать и 
продольныхъ пленъ и трещинъ на сторонахъ. Если угловое 
жел'Ёзо будетъ требовано по наряду на какой либо особенный 
предметъ, какъ, наприм'&ръ, на бимсы или шпангоуты, то недо- 
статокъ длины въ угловой полос']^ не можетъ быть допущенъ| 
а излишекъ не долженъ считаться бракомъ. Если же вънаряд1& 
сказано: «столько то полосъ, отъ столькихъ Футовъ длиною», 
тогда длина полосъ должна быть не мен^е меньшаго числа Фу- 
товъ. Въ длинной угловой полос-]^ разность ширины одного 
конца противу другаго можно допускать не бол-Ье т^ дюйм*; 
излишекъ же толщины допускать не бол'1^е какъ на V^е Дюйма; 
2) въ толстомъ листовомъ жел'Ьз'б, назначенномъ на обшивку 
судовъ, листъ можетъ быть на Уз2 часть дюйма тоньше и толще^ 
требуемаго по наряду; въ ширин* разность можетъ простирать^ 
ся до одного дюйма, авъдлин^кдо-^-*6дюймовъ;иЗ)вънарядаx1^ 
отъ Морскаго ведомства на изготовлеше железа, можно, со- 
согласно съ предположещемъ главнаго начальника Уральскихъ 
заводовъ, означать назван1емъ пелосовшо жел'Ёза, обыкновен- 
ное полосовое, не превышающее толщ. 6 или 7 лиши; бол%е 
толстое относить къ сортовому железу, а толстые сорты брус- 
коваго и плоскаго жел']&за, лазначаемаго въ перед^лъ, считать 
подъ назван1емъ жел'кзд^ болватчнаго. 

Таковое мн^ше Комитета также сообщено Министерству 
Фннансовъ. 

Такимъ образомъ, затрудненхя, на который указывало на- 
чальство Уральскихъ Горныхъ заводовъ, по возможности, 
устранены. 

Но какъ несвоевременное выполненхе Уральскими казен- 
ными заводами нарядовъ на металлы, требуемые Морсквпп^ 
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в^домстш>1IЪ, кр|Аве затрудняетъ въ удов1етворея10 портавъ и 
заводовъ мет&ммщ, то вновь была повторена просьба ся^Ьлть 
распоряжеще, чтобы металлы были доставляемы своевремевно 
и въ томъ самомъ количестве, въ какомъ будутъ требуемы. 

На это полученъ отзывъ: «что Уральске казенные заводы 
выд'1&лываютъ металловъ по нарядамъ гораздо бол'Ье, нежели 
сколько положено штатами, следовательно ихъ нельзя обвинять 
въ неуспешномъ действ1и; если же за сими заводами^ считается 
въ недоимке некоторое количжтво требуемыхъ по нарядах» 
металловъ, то это происходить отъ следующихъ причняъ: 
1) на заводы возлагаются нередко наряды въ гораздо бдль- 
шемъ количестве, чемъ они въ состояши выполнить; 2) въпо- 
следнхе годы требуется по нарядамъ въ огромныхъ массагь 
железо такихъ сортовъ, для приготовленхя которыхъ заводы 
не вмеютъ устройствъ въ достаточной мере ; въ особенности 
же они затрудняются удовлетворять заказы въ железе крупно* 
сортовомъ, т. е. выделываемомъ въ толстыхъ плиткахъ и бру- 
скахъ, а также въ корабельномъ, котельномъ и угловомъ, по- 
тому что потребный для этихъ сортовъ устройства находятся 
на одномъ только Воткинскомъ заводе, который, сверхъ того, 
долженъ выполнять въбольшомъ ра^ере наряды и въ прокат* 
номъ железе разныхъ мелкихъ сортовъ, по недостаточному 
числу потребныхъ для этого машинъ въ другихъ заводахъ. 
Что касается до железа листоваго и кубоваго, то, хотя для 
выделки его есть устройства въ каждозгь изъ четырехъ зани* 
мающи|сся выделкою железа заводскихъ округовъ, но оно воз* 
лагается въ последнее время по нарядамъ въ количествах!», 
превышающихъ въ несколько разъ теперешнхя средства заво* 
довъ ; 3) многхе металлы требуются отъ заводовъ экстренно, 
съ первымъ караваномъ, такъ что на выделку ихъ къ сроку 
остается иногда слишкомъ мало времени, и 4) наряды даются за- 
водамъ не однообразно, т. е. известные металлы требуются 
вдругъ въ несоразмерно большемъ количестве, а потомъ зака- 
зы прекращаются на долгое время. 

«Посему, чтобы направить производительность казенныхъ 
заводовъ сообразно, сколь возможно, современнымъ требова- 
Н1ямъ Морскаго Министерства, въ прошедшемъ 1859 г. 1[а- 
зиачено ввести пудлинговосварочное производство, независимо 
огго Воткинскаго, еще въ Серебртисвомъ заводе Гороблаго- 
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датскаго и Ииашеисетскага Екатервнбургскаго окрзггоиъ, д;ш 
чего и возводятся уже въ томъ и другонъ заводагь необходиг 
В1ЫЯ устройства. 

«Хотя съ окончан1емъ этихъ устройствъ и представится 
возможность, вередавъ наряды приготовшемаго нынЁ Боткин- 
скимъ заводоиъ обыкновеннаго сортоваго железа на друпе 
заводы, увеличить въ немъ выделку листоваго для кораблестрое- 
Н1Я и крупносортоваго жел1&за, но какъ и за симъ потребность 
въ крупцыхъ сортахъ жел^^за будетъ превышать средства за- 
водовъ, то признано иеобходимымъ устроить два или три заво- 
да вновь, съ исключительнымъ предназначешемъ оныхъ для 
выд'Ьлки железа крупныхъ сортовъ по нарядамъ Морскаго 
Министерства, въ количеств*]^, примерно, до 400 т. пудовъ. 

«Хотя со стороны Министерства Финансовъ и приняты всЬ 
м]^ры къдоведетювыд'1&лки на Уральскихъ заводахъ металловъ, 
по нарядамъ Морскаго в'Ьдомства, до сколь возможно большихъ 
разм'^ровъ, но до гЬхъ поръ, пока заводы схи не будутъ рас- 
полагать предположенными дополнительными устройствами, не- 
обходимо, чтобы возлагаемые къ выполненш наряды въ жел^- 
З'Ь не выходили изъ того размера, который признается сооб- 
разнымъ съ настоящими средствами заводовъ и съ состояшемъ 
имеющихся у нихъ устройствъ.» 

Изъ этого отзыва видно, что неусп^^хъ выполнешя нарядозъ 
Морскаго ведомства зависитъ, между прочимъ, отъ того, что 
некоторые металлы требуются вдругъ въ большомъ количеств*, 
а потомъ заказы на нихъ прекращаются на долгое время. 

Наряды на металлы для Морскаго в']&домства обьпсновенно 
даются въ м'Ьр'Ь действительной въ нихъ надобности. Поэтому 
количество требуемыхъ металловъ не можетъ быть одинаково, 
какъ въ общемъ числи, такъ и отд'бльно каждаго металла. Если 
бы Морское в']&домство тиЬло у себя запасъ вс'&хъ металловъ, 
тогда оно могло бы устранять, по возможности, гЬ затруднешя, 
которыя встр'Ьчаются нын* въ т*хъ случаяхъ, когда металлы 
доставляются не въ томъ количеств'Ь, въ какомъ они требуют- 
ся. Им^я въвиду, что болйе всего встр'&чается затрудненхе въ 
полу чеши листоваго котельнаго жел*за, Кораблестроительный 
Департаментъ, предварительно распоряжен1я о составленш за- 
паса листоваго железа всЬхъ сортовъ поручалъ находившемуся 
въ Лондон* Капитаиъ - Лейтенанту Пещурову собрать въ Ан- 
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глш св^дЪше: йш'бняются и тамъ въ раз1гЬр8хъ железные 
лсты, смотря по велчин'Ь паровыхъ котдовъ 9 нхъ топокъ 
или же эти листы употребляются для вс^хъ вообще ютловъ ж 
топовъ одинаковаго раз1г]^ра. 

Г. Пещуровъ донесъ, что онъ сов'Ьтывалсй съ Лондонскими 
заводчиками насчетъразм'Ьровълистовъ, которые они упо1|)еб- 
ляютъ для изготовлешя паровыхъ котловъ къ машинамъ, какъ 
низкаго, такъ и высокаго давлешй, и изъ объяснетй ихъ ока- 
зывается, что длина и ширина листовъ совершенно зависятъ 
отъ Формы котловъ и ихъ разм'бровъ; что толщина лнстовъ 
мен'Ёе изменяется; что по случаю нахождешя въ Лондон* и его 
окрестностяхъ звачительнаго числа жел^зод^лательныхъ з1аво- 
довъ, тамошше заводы паровыхъ механизмовъ не держать въ 
звласЬ жел'&за для котловъ, а заказываютъ оное для каждаго 
комплекта котловъ отдельно. 

Эти св'Ьд'Ьтя заставляютъ Кораблестроительный Департа- 
ментъ отложить на некоторое время предположеше о составле- 
ши запаса котельнаго железа, такъ какъ въ настоящее время 
еще не известны ни размеры ни Форма котловъ, для которыхъ 
оно понадобится. 

Впрочемъ, Главный Инженеръ-Механикъ Балт1Йскаго Флота 
признаетъ возможнымъ сд'Ьлать соображен1е о томъ, какихъ 
разм^роБъ 1|!отельное железо можетъ быть заготовлено въ за- 
пасъ, безъ опасенш, что при надобности, оно останется безъ 
употреблешя. 

ВъотчегЬ за 1859 г, упомянуто также о недостаткахъ, за- 
м^чаемыхъ въ жел']&3'Ё, доставляемомъ съ горныхъ заводовъ 
для паровыхъ котловъ, и что признано полезнымъ, для заклю- 
чешя о кр'Ёпости жел']&за, испытываемаго на Камско* Боткин- 
скомъ и на Ижорскихъ Заводахъ, сравнить между собою ма* 
шины, того и другаго завола, накоихъ испытывается кр'Ьпость 
железа. 

Съ этою ц-Ьлью на Камско-Воткинскомъ завод'Ё приготов- 
лено бьио 10 прутковъ квадратнаго железа по возможности 
однороднаго, которые разр-Ьзаны были на бОкусковъ, сът*мъ, 
чтобы одна половина отъ каждаго прутка была разорвана на 
Камс^о-Воткинскомъ завод'Ь, а другая, подъ соотв1^тствуюдц1- 
ми.нриерамв,— на Ижорскихъ заводахъ. 
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_^ _^ ,^ _^^. ^ _^ рскихъ3^1вад^^ 
что упомянутые 30 6т1)^^зкЪ|1тьГ,"^при' сви^^ 
изъ ааводскихъ худсшяиковъ бьив исшытаны ни пц1.ра1б1иче- 
ской.иашкв^, при яемъ представыъ и ведомость уСкодько кажт 
дый кусокъ при разрыве выдержадъ тоннъ^ и присовонушцгь^ 
что какъ эти сорты железа, такъ н подосдое, доставляемое' съ 
I орныхъ заводовъ, всегда првзнавадись хорошем!, вю жадобы 
возникаютъ на ншрокопоюеныя шитки, идв доскв, для нотель- 
дыхъ лнстовъ, ко11фыи1 оказываются пленнстымв, пузырятся, и 
пря загибе лдмаются; къ устранещю этихъ недос'сатков'ь при- 
нвмаются со стороны Ижорскихъ Заводовъ рааличвыя м'Ьры, 
но догсихъ-поръ он1^ оказываются не вполне дМствительными. 

Въ МаргЁ 1860 года Мвнистеретво Фина^совъ сообщило, 
что для осмотра самаго производства ло выд^лкй котельнаго 
жед*за, въАнгл1И,;на завод^ Лоу-Муръ, оторавдяется за .гра- 
ницу начадьввкъ Врткинскаго завода, ГорныйгИнженеръ Пол- 
ковникъ 1оссъ. ' 

Согласно ходатайству Кораблеея^роательнаго Деоа^^тамента 
Полковнику 1оссъ, прежде, отъезда е110 въ Англию ^ доручеяо 
было осмотр'Ёть во всей подробности работы , провзводящхяся 
на Лдмиралтейскихъ Ижорскихъ я на Кронштвдтекомъ, паро- 
хадномъ заводахъ, для ознакоилешя съ потребностями сихъ за- 
водовъ, по вс&мъ частямъ жел^знаго производства, я, вм'бсг!^ 
съ т1мъ^ ему вменено въ обязанность ознакомипсавъ Лнгл1и 
съ выделкою жел'Ёзныхъ листовгь для броняровавныхъ судовъ, 
и стальныхъ лнстовъ, употребляеиыхъ въ судостроенш. 

Дляусп'Ьпшаго же выволнешя посл-бдняго поручения сде- 
лано сношен1е, съ ГенералъгАдъютантомъ ГраФОмъ Путятя- 
нымъ, О сближевш этого шгабцуго^ицера съ находящимися въ 
Англш^нашвми морскими юженерами , которые,, сл'Ьдя за вы- 
полнешемъ казснныхъ тамъ заказовъ, могутъ облегчить ему 
доступъ въ спещально на сей дредметъ учрежденный заведеящ. 

Усматриюя Езъ вышевриведевнаго отзыва Минвстерства 
Финансовъ самую полную съ его стороны готовность удовле- 
творять надобностямъ Морскаго в'Ёдомствавъ металлахъ, Ко- 
раблестроительный Департаментъ над'1ется, что съ оконча- 
Н1емъ накюенныхъ горныхъ заводахъ вс1^хъ предполагаемыхъ 
устройствъ, наряды Морскаго ведомства будутъ удовлетворае- 
мы вполне и своевременно. 
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Въ бт^еНЬ Кораблестровтедышго Департамента за 1в58г. 
иаюжены основашя, на копъ закаюченъ еъ Коиеабсквиъ Со* 
в^тнвкомъ Путиловымъ контрактъ на три года, по б^е Ноября 
1861 г., на поставку въ Морское в'Ьдомство новаго железа, 
въ завгЁнъ отпуекаемаго ему стараго, а также чугуна. 

Для обезоечешя С.-Петербургскаго в Кронштадтскаго пор- 
товъ желйзомъ, которое требовалось на 1860 г., даны бьш 
Коллежскому Советнику Путилову наряды въ 1859 г. и въ на- 
чал'Ь 1860 года. 

Количество потребованваго отъ него по этвмъ нарядаиъ 
новаго железа было мен'&е контрактной пропорщи на 3.003 пуд. 
29 фунт., но стоимость этого жел-Ьза; по контратнымъ же ц^Ь- 
аамъ, всл'Ёдствхе требован1я преимущественно жел'1за высшкгь 
сортовъ, превзошла ту сумму, до которой, по контракту наз- 
начено было отпустить Путилову старыхъ металловъ, въ за- 
м'Ьнъ новаго железа, на 96 т. руб. Расходъ этотъ утвержденъ 
Адмнралтействъ- Сов'Ётомъ, журналомъ 14 Мая 1860 года, 
ст. 21.674. 

На основадш вьипеупомянутаго контракта, собствешю въ 
1860 году, отпущено г. Путилову, стараго железа и чугую 
126.700 пуд., на сумму 43.180 рублей. 

Въ за1г6нъ сего получено отъ него новаго железа 13.063 
пуд. 10 Ф., на сумму 31.580 руб. 15коп. 

Сверхъ того, по встретившейся экстренной надобности въ 
котельномъ жел^з'Ь, для изготовлен1я котловъ на вновь строю- 
пцйся корветъ «Варягъ!», Коллежскому Сов']^тнику Путилову, 
заказшо доставить котельныхъ листовъ 1.110 шт., на сумму 
до 26.401 руб. 45 коп., съ тЁмъ, чтобы листы эти были до- 
ставлены по зимнему пути, на что и заключенъ съ ввмъ, съ 
разр'Ьшен1я Адмиралтействъ-Сов'Ьта (жур. 23-го Ноября 1860 
года, ст. 21.874), контрактъ, съ выдачею Путилову, въ ссуду, 
25.000 р., подъ залогъ его завода, оц'1^неннаго въ 50 т. р.,ъъ 
видахъ содействгя, какъ скорМшему вьшолневш Путиловымъ 
настоящаго заказа, такъ и большому развитию жел'&знаго 
производства на заводахъ Путилова, въ томъ внимаши, что 
Морское ведомство постоянно встр^^чаетъ надобность въ ко- 
тельномъ жел'Ёз'Ь^ а между т'ёмъ заводы Горнаго ведомства^ 
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какъ по оричЕнамъ, изъясненнымъ выше, такъ и по отдааев- 
костп ихъ отъ Петербурга, не могутъ своевреиенво удовлет- 
ворять этой потребности ; изготовляемые же на завод* Пути- 



лова котельные 
качества* 



листы оказались , по лсаыташи , хорошаго 



К 

^гс 



По экстрениой надобности въ лнстовомъ и частью въ сор- 
товомъ жсл'Ьз4 на разнаго рода надобности, Дспартаментъ, за 
неим'Ьшемъ въ наличк желЬза, требу емыхъ разм*ровъ, вы* 
нужденъ былъ къ пр1обр'Ьтен1ю онаго въ вольной продажЬ на 
сумму 50,559 р. 79'/^ к. 

Сверхъ того, для портовъ Восточнаго Океана куплено въ 
АИГЛ1Й, съ разр'Ьшенхя Адмнралтействъ-Сов4та, (журн, 16*го 
Апр'Ьля 1860 г, ст. 21.649), чрезъ Каоитанъ-Лейтенанта Ко- 
локольцова, жел'Ьзныхъ листовъ въ количеств* 345 пуд. 32 
фунт., на 610 р. 11 коп. 

Въ Гюн'Ь 1860 года, на отправлявшагося въ Нижнш Нов- 

ородъ Капитанъ-Лейтенанта Верещагина, возложено было по- 

ручеше собрать св'Ьд'Ьнге на Нижегородской ярмарке : по ка- 

кимъ ц^Ьнамъ можеть быть пр1обр'Ьтаемо въ Нижнемъ Новго- 

род*, съ доставкою въ Петербургъ, разныхъ сортовъ жел4эо, 

К потребйое для Морскаго ведомства, 

" По возвращен1и въ Петербургъ Верещагинъ донесъ, что 
въ бытность его въ Нижеемъ-Новгород'Ь, на ярмарке, въ Тюл-Ь 
м^сяц*, ц-Ьны на жел'Ьзо еще не установились; опред'Ьлей1Я 
н ихъ ожидали около 20-го Августа. Но, не ограничиваясь од- 
Щ нимъ только собран1емъ св'ёд^шй о ц-Ьвахъ жел'Ёза у разныхъ 
продавцевъ, онъ сносился, по сему предмету, съ управляющимъ 
^ж Сормовскимъ заводомъ, принадлежащимъ г. Бенардаки. 
^ Уиравляющш отозвался, что обыкновенное сортовое же- 
' л'Ьзо, безъ доставки въ Петербургъ, на м4стЬ, будетъ стоить 
■ около 2 руб. сер. пудъ; котельное же жел'Ьзо, длин. 8 Ф.^шир, 
В 4 фут. и толщиною % дюйма, окало 5 рублей за пудъ, 
V Железо, получаемое Морскпмъ в-Ьдомствомъ отъ Мини- 
стерства Фннансовъ обх одится казн'6 съ доставкою въ С ,-Петер- 
бургъ. сортовое около 1 р., а котельное около 1 р. 41 'Д к. за пудъ, 
Пр10бр4таемое же отъ Коллежскаго Советника Путилова, въ 
обм*нъ на старые металлы, стоитъ: сортовое — отъ 1 р. 89 к. до 
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2 руб. 72 коп., а коте^ьцое — огь 3 руб. 19 коп., до 3 руб. 
82 коп. за пудъ, съ доставкою въ С.-Петербургъ иди Кр<ш- 
штадтъ. 

Сравнивая эти ц^ны съ данными г. Верещагину въ Ниж- 
немъ Новгороде, безъ доставки, посл^дшя оказываются Д1я 
казны невыгодными. 

Въ отчете за 1859 г., при заключеши статьи о металлахъ, 
упомянуто, что встречаемое Морскимъ в'1домствомъ затруднеше 
въ снабжеши своихъ заводовъ металлами, отъ несвоевременной 
доставки оныхъ съ Уральскихъ горныхъ заводовъ, заставило 
Департаментъ обратиться къ изысвашю другихъ способовъ 
прхобр'Ьтешя металловъ, надежнее обезпечивающихъ удовлет- 
ворете надобностей въ нихъ Морскаго в'бдомства. 

Въ этихъ видахъ сд']^лано было сношен1е съ находящимся 
въ Финлянд1и Капитанъ-Лейтенантомъ Лундомъ о доставлен» 
св^д^нхй на счетъ тамошнихъ жел'Ьзод'Ьлательныхъ заводовъ. 

Изъ доставленныхъ имъ данныхъ видно, что въ южномъ 
Горномъ Окру1"]& Финлянд1и находится 52 частныхъ завода, на 
которыхъ въ течете 1858 года выделано: 

Полосоваго и прутоваго жел^^за .... 204.354 пуд. 

Чугуна 685.745 » 

Листоваго чугуна и жел']&за 38.383 » 

Жел^зныхъ болтовъ, гвоздей и проч. 28.800 » 

Цифры эти уб'Ьждаютъ, что вообще выд'Ьлка металловъ въ 
южномъ горномъ округ']^ Финлянд1и не значительна. 

О заводахъ С'бвернаго Округа св'Ъд,'Ьвш еще не получено. 

Впрочемъ, Лундъ сообщаетъ, что доставленный имъ сэ^- 
д']^н1я далеко не показываютъ нын'ёшняго состоян]я металличе- 
ской промышленности въ Финляндш, ибо съ 1858 года устрой^ 
лось вновь несколько большихъ заводовъ, какъ, наприм^ръ, за* 
водъ Екатериненбрукъ — Коллежскаго Советника Путилова, 
расположенный у Саймаской водяной системы ; друпе заводи 
значительно увеличены; какъ,наприм'6ръ,заводъВерциле, при- 
надлежапцй г. Арппе и расположенный въ 80 верстахъ на сЬ- 
веръ отъ г. Сердоболя, что у Ладожскаго Озера; наконеоъ 
н'^которыс устроили такъ называемый пудлинговый печи дда 
обработки чугуна въ жел{;зо и машины для плющешя или про- 
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катывавщ жел^за, чЫъ значЕтедьно облегчается работа и по- 
лучается лучшш матер1алъ. 

Г. Лундъ съ особенною похвалою отзывается о железо- 
и чугуно-плавпльнонъ заводе Верцилле, на которомъ теперь 
устраиваются пудлинговыя печи » машины для выд'ёлки жел'бз- 
ныхъ листовъ, но присовокупляетъ, что влад&1ецъ этого за- 
вода не могъ еще определить ни количества производства, ни 
ЦЕНЫ жел']Ьза, такъ. какъ улучшения по перестрой1гЬ завода еще 
не приведены къ окончангю и заводъ будетъ въ полномъ лЫ- 
ствш только въ конц* 1860 года; до настоящаго же времени 
железо выд]^лываемое этимъ заводомъ заслуживало общую по- 
хвалу, а по удобству сообщешя завода, съ С.-Петербургомъ 
водою, чрезъ Ладожское озеро, онъ долженъ обратить на себя 
внимаше. 

Объ этомъ доложено было Его Императорскому Высо- 
честву Генералъ-Адмиралу. 

Между т-Ьмъ, введен1е пароваго двигателя и друпя изм*- 
нешя въ кораблестроеши, увеличивающ1я все бол^е и бол'1^е 
употреблен1е жел'Ёза, д'Ёлаютъ уже въ настоящее время весьма 
чувствительнымъ недостатокъ въ жел']^од'Ьлательныхъ заво- 
дахъ вблизи С. Петербурга, въ особенности такихъ, которые 
выд']&лывали бы доброкачественное котельное жел']&зо. 

Паровой Флотъ нашъ, построенный весь почти въ теченш 
немногихъ л'&тъ, будетъ нуждаться въ непродол жительномъ 
времени въ перем'Ьн'Ё многихъ паровыхъ котловъ, для кото- 
рыхъ, по необходимости, придется выписывать жел'&зопоббль- 
шей части изъ-за границы, если не будутъ существовать вблизи 
С.-Петербурга жел*зод*лательные заводы, ибо Уральск1е за- 
воды Горнаго В]&домства, какъ объяснено выше, я при на- 
стоящемъ ограниченномъ трёбоваши котельйаго железа, не 
усп'бваютъ всполнетемъ нарядовъ, не говоря о неудобствагь, 
происходящихъ отъ отдаленности этихъ заводовъ отъ Пе- 
тербурга. 

При такихъ обстоятельствахъ Его ИмпвРАТОРское Вы*- 
с о ЧЕСТНО яаволилъ обратить вн1П1ав!е на заводы Путилова, 
Бкатеринеаск1Й и Гапакосшй, соетояпце въ С. Михельской 
губерн1И и доетавивш1е Адмиралтейству, не смотря на недавнее 
ихъ учреждев1е, весьма хорошо выд'1^лаяяое котельное н дру- 
гихъ сортовъ жел'Ьзо. 
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Съ ц'Ьдью убедиться въ качествахъ руды 1 выгодвосп 
прочнхъ У&10В1Й заводовъ г. Путилова, а также в въ томъ, что 
механичес1ая средства заводовъ обезпечиваютъ исполнеше ава- 
чвтепвыхъ заказовъ, комавдщрованы бьии на эти заводы, по 
вол^ Государя Велвкаго Князя, въ Ноябре 1860 г., На- 
чальнякъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, Полсовннвъ 
Швабе и Начальникъ Одонецкихъ Горныхъ заводовъ. Полков- . 
никъ Фелькверъ, которые, по возвращенш своимъ изъ коиав- 
днровки, представили донесеше о посл^дствхяхъ осмотра иш 
заводовъ г. Путилова. 

По сему донесешю представленъ будетъ Департамеятонъ 
особый докладъ. 

О Ч1угун*. 

О доставк* въ 1860 году рудоваго чугуна для Адмиралтей- 
скихъ Ижорскихъ заводовъ и для Кранштадтскаго Пароходнаго 
завода въ колнчеств^^, для перваго 60.000, а для втораго 
49.400 пудовъ, сообщенъ былъ нарядъ Министерству Финан- 
совъ въ Сентябр'Ь м'&сяц']^ 1859 года, при чемъ Департаиенгь 
просилъ, чтобы въ число требуемаго чугуна выслано бшо 
какъ можно болЬе мягкаго. 

Согласно этому требован1ю, въ 1860 году доставлено чу- 
гуна, съ Олонецкихъ заводовъ: для Адмиралтейскихъ Ижор- 
скихъ заводовъ 60.000 пуд. и для Кронштадтскаго Пароходнаго 
завода 16.000 ^пуд. и съ Сибирскихъ Горныхъ заводовъ 
37.000 п. 

Какъ Олонещае заводы уведомили, что чугунъ, въ колвче- 
ств']^ 16 т. пудовъ, предназначенный для Кронштадтскаго Паро- 
ходнаго завода весь мягкШ, то овъ и былъ отправленъ прямо 
т Кронштадтъ, а изъ чугуна, доставлевнаго въ Петербургъ 
съ Сибирскихъ заводовъ предварительно отправлены были толь- 
ко образцы трудноплаекаю и мягкою. 

Между т]&мъ, изъ отзывовъ упомянутыхъ заводовъ оказы- 
вается: 1) что чугунъ, полученный на КронштадтскомъПаро- 
ходномъ завод']^ съ Олонецкихъ заводовъ, въ количеств'6 16 т. 
цуд., хорошъ только для самыхъ простыхъ работъ, а для мелкихъ 
механическихъ изд'ёл1й недостаточно мягокъ, и вообще для па- 
роходнаго завода не выгоденъ; 2) что чугунъ присланный съ 
Сибирскихъ горныхъ заводовъ, въвид'Ьобразцовъ: трудноилав- 
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каго и мягкаго, по испыташя найденъ весь кр'Ётщмъ 1 1Гь'упо- 
требдешю для 11еханическ11!&ъ изд'Ьдш негодоыиъ, я 3} что чу* 
гувъ въ количеств-Ь 60 т. пуд., доставденвый на Адвшра^тсй* 
ск1е Ишорсше заводы, хотя и оказывается хорошаго качества, 
но, судя по наружному виду, въ немъ заключается мягкаго чу- 
гуна не бол'Ье одной третей части. 

'' По этому КронштадтскШ Пароходный заводъ ходатайство- 
валъ, чтобы на 1861 г. доставленъ былъ на заводъ исключи- 
тельно МЯГК1Й чугунъ. Объ этомъ сообщено Департаменту Гор- 
нымъ и Соляныхъ Д'Ёлъ,- который ув'Ьдомилъ, что имъ сд'блано 
надлежащее по этому предмету распоряжеше. 

Вместе съ этимъ Кронштадтскш Пароходный заводъ, тре- 
буя на 1861 г.. до 40.200 пуд. чугуна, и принимая въ сообра- 
жее1е, что чугунъ съ казенныхъ заводовъ доставляется въ ис-^ 
ход'Ё года, хадатайствовалъ о покупк^^ мягкаго чугуна съ воли, 
какъ для удовлетворен1я текущихъ надобностей, такъ и въ за- 
пасъ. 

ДепартаментЪ; им^^я въ виду, что изъ 62.647 пуд. мягкаго 
англ1Йскаго чугуна, купленнаго для завода въ 1859 году, поло- 
вину предписано было начать расходовать ве прежде 1861 г., 
просилъ доставить св'Ёд'Ьшя сколько за тЬмъ понадобится чу- 
гуна для Кронштадтскаго Пароходнаго завода въ 1861 году, 
и получялъ отзывъ, что, по множеству работъ, производив- 
шихся на Кронштадтскомъ Пароходномъ завод']^, означенный 
чугунъ оказалось необходимыиъ начать расходовать прежде 
опред'Ьленнаго для того срока, и, какъ онъ почти весь израс- 
ходованъ, то въ 1861 г. потребуется прхобр'Ьсти чугуна до 
60 т. пудовъ. 

Пользуясь бытностш въ Петербург* начальника Олонец-* 
кихъ Горныхъ заводовъ. Полковника Фелькнера, Департаментъ 
им-Ьлъ съ шшъ объяснен1Я на счетъ заключен1я Кронштадт- 
скаго Пароходнаго завода о неудовлетворительности чугуна, 
доставляемаго съ Олонецкихъ заводовъ. 

Полковникъ Фелькнеръ отозвался, что чугунъ Олонецкихъ 
заводовъ лучше англШскаго, такъ какъ известно, что чугунъ, 
выплавляемый на древесномъ теплив*, лучше того, который 
плавится на каменномъ угл*, и что трудаоплавкость перваго 
на Кронштадтскомъ Пароходномъ завод* происходить, кахъ 
надобно полагать, отъ дурнаго устройства плавильныхъ печей. 

8* 
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Отзывъ этотъ сообщенъ былъ Управляющему Кронштадт- 
сюигь Пароходаымъ заводомъ, который увйдомидъ: 1) что я- 
1!^1вый маотеръ завода, аиглчашшъ Пулманъ есть одвяъ юъ 
луздшхъ мастеровъ въ Роши, и что тавовымъ првзнаетъ его 
и Главный Ивлкенеръ-Мехаяикъ Балтшскаго Фюта; 2) что 
г. Пудьманъ не находитъ ни каквхъ недостатковъ въ шшшць- 
ныхъ нечахъ завода; 3) что по мв&шю Пулыоша, вакъ къ Оло- 
нецкому, такъ и къ Сибирскому чугуну, необходимо мрии'Ьшг- 
вать до % англшскаго мягкаго чугуна, безъ чего, при отд^дг! 
отливаемыхъ вещей, инструменты будутъ портиться, станки 
ломаться, сам^ш же вещи будутъ хрупки; и 4) что требуемый 
ла 1861 годъ чугунъ, въ количеств^^ 60 т. пуд. должеяъ быть 
не руссшй, и даже не Гронме, но непрем'Ьвно англШскш, кото- 
рый и долякенъ быть доетавлевъ со вскрыпеиъ навигащи, что- 
бы не произошло остановки въ работахъ. 

Чтобы вывести положительное заключен1е въ какой сте- 
пени справедливо требованхе Кронштадтскаго Пароходнаго за- 
вода о доставлешн на заводъ непременно англшскаго ^гуна, 
тогда какъ, по отзыву Полковника Фелькнера, чугунъ Оюнец- 
кихъ заводовъ лучше англшскаго, Департаментъ требовалъ 
мн^Бшя по сему предмету отъ Главааго Инженеръ-Механнка 
Балтдйскаго Флота, который подагаетъ усп1^ найти возмож- 
ность употреблять на Кронштадтскомъ Пароходномъ завод*! 
руссшй чугунъ въ см^шеши съ баластнымъ. 

Между тбмъ, Департаментъ принялъ м^ры къ тому, тгобы 
Кронштадтский Пароходный заводъ пм'^яъ въ своему рАС1юря- 
женш, необходимое для него количество мягкаго чугуна. 

О ягЬди. 

На основашн Высочайшаго указа 23-го Мая 1в19 г., 
красную штыковую м4дь Морское ведомство получаетъ съ 
С. Петербургскаго Монетнаго Двора, въ коячеств* 18.405 
пуд. въ годъ. 

Со введен1емъ въ нащемъ флот* винтовыхъ судовъ, по- 
требность въ зтомъ металл*, съ каждымъ годомъ ув^лнчи- 
эается. 

Посему то количество м*ди, которое назначено отпускать 
Морскому ведомству еще въ 1819г., оказывается, какъ ска- 
ам# уже въ отчет* за 1859 г., далеко недостаточнымъ для 
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удовлетворен1я потребностей Морскаго ведомства. Посеи^, и 
въ сд^дств^е двунра^гнаго отказа Миввстеретва Фвнавеовъ, в^ 
1857 в въ 18&9 г., увелчить пропорцЕю отпускаемой ш^щшу 
Корабдестровтельнии Девартадвентъ требовалъ^ по си'кг! на 
1860 г., на ор1обр'&теше добавочнаго количества т%т^ ^обую 
сумму, въ ^8 т. рублей^ 

Мещу т^мъ, въ Аар']^л1^ 1860 года, Иачальншъ Лдмврал- 
тейскихъ Шкорскихъ заводовъ донесъ, что дм дод'&ида въ 
1860 году всЁхъ м'1^дныхъ вещ€А, заказанныхъиаоввачеваыхъ 
заводахъ, необходимо получить м'ёди, кром^ забранной уаке съ 
Монетнаго Двора въ количеств'Ы 8.405 пуд., еще до17т.пуд* 

Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ, журналомъ 20-го 1юля 1860 года, 
ст. 21.752, разр'Ьшилъ купить означенные 17 т. пуд. м-Ьди, на 
сумму 213.700 руб. 4У^ коп., съ обращешемъ сего расхода 
на предназначенныя для того суммы 

М'Ёдь куплена и вполн'& поступила на Адмиралтейскге Ижор- 
сше заводы. 

Кораблестроительный Техничесшй Комитетъ и Главный 
Инженеръ-Механикъ Балтшскаго Флота полагаютъ, что для 
котловъ военныхъ паровыхъ судовъ предпочтительнбе упо- 
треблять м'Ьдныя дымогарныя трубки противъжел'Ьзныхъ^такъ 
какъ первыя, хотя я дороже посл*дшгхъ, но служатъ втрое до- 
л*е, и при негодности ихъ къдальнМшей служб* могутъ быть 
обращаемы въ ломъ м'Ьди, которая, и въ этомъ вид*, им*етъ 
ц*нн^сть. 

Кронштадтсюй пароходный заводъ предпочитаетъдлядымо- 
гарныхъ трубъ латунную м*дь московской выд'Ьлки. 

Между т*мъ, въ прхобр'бтеши этой м*ди, зд'Ьсь встречались 
затруднешя 

Посему поручено бьыо Корпуса Флотскихъ Штурмановъ 
Капитану Люджеру, при по^здк* его въ Москву, собрать св^Ь- 
д*шя о лучшихъ Московскихъ заводахъ, на коихъ выд*лы- 
вается латунная м*дь, а также по какой ц^н* и накакихъусло- 
В1яхъ заводчики могутъ принять на себя поставку этой м-Ьдв 
для Морскаго Ведомства, съ доставкою въС. Петербургъ или 
Кронштадтъ, какъ во время навигащи, такъ и зимою. 

К1апитанъ Люджеръ, донесъ, что въМосковскомъГорномъ 
Правлен1и, гд* онъ ожидалъ получить указаше на вс* вообще 
Московсме заводы для выд'Ьлки латунной м-Ьди, св*д*Н1Й о ла-. 
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туняомъ и мйдноиъ цроиэводств'Ь по губершя не оказалось, и 
на вопросъ: не существуетъ ли указателя Московской промыш- 
ленности, указали на Атласъ Самойлова, изданный въ 1845 г. 

На стр. 48 атласа Самойлова находится поверхностный 
взглядъ на состояше медной и бронзовой промышленности въ 
1845 г., но наведенныя г. Люджеромъ справки уб'бдиля его, 
что заключаюпцеся въ атласЬ св'§д'§н1я въ настоящее время 
обветшали. Тоже должно сказать въ отношенш списка м'&дныхъ 
и бронзовыхъ Фабрикъ, пом'1^щенна1 о на стр. 37 находящаго- 
ся при атласе указателя. 

При такихъ обстоятельствахъ Люджеру не оставалось дру- 
гаго пути, какъ обратиться непосредственно къ самимъ тор- 
говцамъ. 

Отыскавъ двухъ заводчиковъ, им^ющихъ въ Москв!; соб- 
ственный лавки, и именно: Кольчугина и Жукова, г. Люджеръ 
узналъ отъ нихъ о существован1и третьяго завода для латун- 
наго производства, принадлежа щаго купцу Савельеву; но какъ 
заводъ находился въ зав1^дыван1и другаго лица и срокъ кон- 
тракта уже оканчивался, самого же Савельева въ Москв'Ь не 
было, то г. Люджеръ и не обращался на этотъ заводъ. 

Остальные же м'^днопромышленники , если и занимаются 
изготовлен1емъ латуни, то въ самомъ маломъ количеств'^, об- 
ращая оную на собственный пзд^л1я. 

Кольчугинъ и Жуковъ дали сл']Ьдующ1я ц1^ны на латунь. 



Латунь св-Ьтлая, длина 1 арш. 10 вер., 
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б фут., 2 Ф. съ Л^ 7 по 19 включит. . . 

Съ 4 фут. шир. отъ 1 фут. 8 дюйм, дли- 
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При этомъ они объявили, что ихъ ц'1^ны сл'Ьдуетъ считать 
крайними ; но он*, время отъ времени, могутъ изменяться и 
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это зависитъ отъ ц']&нъ на первоначальный матерхадъ, а также 
и отъ времени года, такъ канъ съ половины Марта до поло- 
вины Мая работы на заводахъ останавливаются вовсе, по при- 
чин*!; разлива весеннихъ водъ, заставляющихъ разбирать за- 
В0ДСК1Я плотины и колеса ; въ засуху же и въ сильный морозъ 
работа идетъ медленн'Бе обыкновеннаго. 

Какъ Кольчугинъ, такъ равно и Жуковъ отозвались, что 
разныхъ сортовъ черной и св']&тлой латуни мугутъ изготовлять 
отъ 500 до 1000 пуд. каждый, ежемесячно; что ч'1мъ мен']&е 
размеры листовъ, т'Ьмъ удобнее становится выделка оныхъ ; 
что узк1й листъ выработывается скорее, нежели широшй, и 
что для заводчиковъ необходимо знать в'ёсъ, какой желаютъ 
им'Ётъ въ листахъ, назначаемыхъ разм'бренШ, какъ для всбхъ 
вообще сортовъ св'Ьтлой латуни, такъ равно и для черной, на- 
чиная съ Ц\^ 19-го и дал^^е, потому что эти сорта изм']&рять 
въ ном-Ьриую доску неудобно. 

Сказанное выше относится преимущественно до латуни 
светлой, которая скоблится въ ручную, при чемъ н'Ьтъ возмож- 
ности сохранять повсеместно однообразную толщину, особливо 
на краяхъ. ч 

Толстые сорта латуни, съ .>4Г 1-го по •Л^ 19-й включи- 
тельно, изготовляются по номерамъ, а тонше, по весу. Не- 
больш1я и незначительный отступлешя при этомъ допускаются. 
Въ торговле допускается на пудъ по 5 ф. разницы въ ту или 
другую сторону; далее этого предела товаръ бракуется. Въ 
общей сложности платится за все количество по весу. Таже 
терпимость соблюдается въ отношеши маловажныхъ отступле- 
шй отъ определенныхъ длины и ширины, лишь бы края листа 
были равны и безъ трещинъ. 

Отношеше цинка къ меди ьъ латуни, изготовляемой на за- 
водахъ Кольчугина и Жукова, составляетъ на 1 пудъ красной 
меди около 23 Фунтовъ цинка; эту пропорщю заводчики могутъ 
усилить, если потребуется, съсоответствующимъповышешемъ 
цены. Пропорщя 20 фунт, цинка на I пуд. меди даетъ латунь 
мягкую; при дальнейшемъ же уменьшеши количества цинка по- 
лучается латунь слишкомъ крепкая. 

Вместе съ темъ, заводчики объявили, что, не имея въ С.- 
Петербурге Коммиссюнера, они не принимаютъ на себя изгото- 
влев1е латуни съ доставкою въ С. -Петербургъи.1и.КронштаАтъ. 
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Заводъ купца Кодьчугша расположенъ въ Сериуховскомъ 
уЁзд*!, а заэодъ Жукова, находится во Е1аАим1рской губерв1х; 

Жуковъ берется также нзготовдать медные котлы по до* 
ставляемьшъ ему рисувкаиъ, по ед'Ьдующвмъ ц'Ьнамъ: изъ зе'* 
девой м'Ёдн по 25 рублей, а нзъ красной по 30 руб. за пуд., ж 
котельный трубки всякаго д1аметра и толщвны, длиною до 7 
фут., по т^мъ же д^дамъ, какъ и котлы. 

Но какъ московск1е заводчики не соглашаются поставлять 
латунь въ С.-Петербургъ или Кронштадтъ, то в не представ- 
ляется выгодныыъ получать ее изъ Москвы прямо отъ завод- 
чиковъ, потому что расходы по командирован1ю для сего агента 
въ Москву и по доставк'Ё оттуда латуни возвысить на нее а'1^ну 
гораздо бол^е той, по которой латунь можно пр1обр'Ьтатьзд'1^сь. 

11) О ДРЕВЕСНОМЪ УГЛЪ. 

Древеснаго угля, потребнаго для заводовъ и мастерскихъ 
Кронштадтскаго и С.-^Петербургскаго портовъ, заготовлено бы- 
ло въ 1860 году на 34.922 руб. 25коп.;самоежезаготовлен!е 
сд'Ьлано по ц'Ёнамъ дешевле справочныхъ, что на пр10бр'6тен- 
ное количество угля составило разницу на 22.877 р. 75 коп'бекъ. 

Съ 1861 года заготовлешеуг.11я, на основаши Высочайше 
утвержденнаго 27-го Января 1860 года Положешя объ об- 
щемъ образован1и Управлетя Морскимъ в'Ьдомствомъ , § 72, 
составляетъ обязанность Коммиссар1атскаго Департамента Мор- 
скаго Министерства. 

О ЛЪСАХЪ. 

Съ 1860 года заготовленхе лЬсовъ для нашяхъ Адмирал* 
тействъ возложено на Кораблестроительный Деиартаментъ. 

Въ сл'Ьдствхе сего, въ отчет'Ь Департамента за 1859 годъ, 
заявлены обязанности Департамента по этой части. 

По исполнешю этихъ обязанностей деятельность Департа* 
мента въ 1860 г. заключалась: 1) Въ продолженхи разработки 
вопроса о классиФикацш дубоваго л*са, по его употреблешю 
на кораблестроенхе; 2) Въ собран1и различнаго рода св^дешй 
относительно новЬйшихъ услов1Й употреблешя л^совъ въ ко- 
раблестроен1и, способахъ ихъ обделки, иравилъ поставки и 
прхема л-Ьсовъ въ Адмиралтейства другихъ морскихъ державъ; 
3) въ пр^обретен1и сочинешй по лесной части, которыя моглк 
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ш служить для Деоартазлента и портовыхъ управлевгй руко- 
водствами въ заготовк'Ь, храеен1и и употреблен1И л^совъ;4)въ 
)ыскан1Е ааилучшаго способа къ хранешю шачтовыхъ дс- 
[^евьевъ; 5) въ изь]скав!и способовъ къ умножен1ю числа же* 
Ьзныхъ л*сныхъ сараевъ, съ меньшими для ка:^иы издержка- 
и 6) въ ааблюдео!!! за производящимися уже л'Ьснымп опе- 
ратями я въ заготовлен1и различнаго рода л-Ьсовъ, какъ для 
|ГДовлетворев1я настоящихъ надобностей въ л4сахъ, такъ и для 
^оставлевк запасовъ. 

По 1-му изъ этпхъ шести пунктовъ Девартаментъ соста- 
алъ: раздгьлете на катетрщ (классйФИкащю) дуба, у потребляем 
1аго на кораблестросн1е5 ратредтленк по этпмъ категор1ЯЛ1ъ 
см'Ьтъ, составленныхъ при Кор|1блестроительномъ Техниче- 
[ скомъ Комитете, па дубъ, потребный для постройки корабля^ 
фрештйу корвета и нлитра и <<лловт^к1>(тариФъ) относительной 
I ценности различныкъ брусьевъ годныхъ на корабельные члены* 
^^ Труды эти представлены были въ кона* года 1\ Управляю- 
^■кему Морскимъ Министерствомъ и, какъ удостоенные одобре- 
Нв]я въ 1861 году, будутъ приведены въ исполнение только въ 
зтомъ году, то п подробныя ев4д'Ьн1я, какъ о причппахъ, побу* 
дйвшихъ къ издан1ю означенныхъ трудовъ, такъ и о сущности 
оныхъ будутъ пом'Ьщены въ отчегЬ Девартамента за 1861 
годъ. По 2-му, между прочимъ, пр1обр'6лъ чрезъ посредства 
^И*» Генералъ- Адъютанта Графа Путятина в Капитана Ьго ранга 
^■Снязя Лобанова-Ростовскаго различный постановлешя, тариФЫ 
^р контракты относительно заготовки и пр1ема л-Ьсовъ въ Адми- 
ралтейства иностранныхъ державъ. По 3-му, Департаментъпо- 
(училъ изъ библютеки Его Императорскаго Высочества 
"енералъ- Адмирала сочиненте, подъ заглав1емъ 1п81гис110пз зиг 
;§ Ьо18 йе 1а тпаппе е!; 1еиг аррИсаНон аих соп81г11с11оп8 па- 
а1е8, которое, по порученш Департамента переведено парус- 
ной языкъ Корабельвымъ Инжспсромъ Штабсъ-Капитавомъ 
Коршиковымъ, а самый переводъ просматривается Члеяомъ 
■Шораблестроительнаго Техническаго Комитета Корабельнымъ 
^^нженеромъ Подполковникомъ Гезехусомъ. По 4-му, сообра- 
жения Департамента на счетъ способа хранен1Я мачтовыхъ де- 
ревъ въ басейнахъ Галернаго порта одобрены г, Управляю- 
щимъ Морскимъ Мйнистерствомъ и содержав1е ихъ изложено 
0^^ настоящаго отдела въ стать* о храненти мачтовыхъ 
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деревъ. По б-^му, Делартаментъ обратися, между прочимъ! въ 
Горное В'Ьдоиство, съ просьбою, не будетъ ли првзаано воз- 
можнымъ изготовлять жед'Ьзные лесные сараи на казенныжъ 
заводахъ Министерства Финансовъ. 

Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Д'Ьдъ выказалъ пол- 
ную готовность содействовать Морскому в'Ьдомству въ удов* 
летворети надобностей его въ жел^зныхъ сараяхъ и распола- 
гаетъ распределить работы по этому предмету между горньши 
Уральскими и Олонецкими заводами, такъ, чтобы желйзвыя ча- 
сти сараевъ выд^лывались на первыхъ, а чугунный — на по- 
следнихъ. Съ этою ц^лью доставленные Кораблестроительнымъ 
Департаментомъ въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Д^лъ 
чертежи железнымъ леснымъишлюпочнымъсараямъ отосланы 
Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ, для представлешя 
соображешй относительно изготовлешя наэтихъ заводахъ озна- 
ченныхъ сараевъ, и, кроме того, поручено было находящемуся 
въ С.-Петербурге, при сборке железнаго ларохода сРаботникъ», 
Горному Инженеру Штабсъ-Капитану Латынину осмотреть 
установлявш1Йся въ течен1и лета 1860 года въ Новомъ Адми- 
ралтействе железный лесной сарай подъ .М 3-го и снять съ 
него детальные чертежи. 

Изъ лесныхъ операцШ, въ 1860 году, продолжалась по- 
ставка дубоваго леса Берлинскимъ торговымъ домомъ Буген- 
гагена и дворяниномъ Фелейзеномъ и купцомъ Беликаловымъ, 
а также нагелей изъ американской акащи негч)Ц1антомъ Шен- 
кингомъ. Собственно же въ 1860 году сделаны были распоря- 
жешя на счетъ пршбретенхя: а) большемерныхъ дубовыхъ ле- 
совъ: одной партгщ чрезъ находившихся за границею, для прхе- 
ма лесовъ отъ Бугенгагена, Подполковника Гезехуса и Ле- 
снаго эксперта Морскаго ведомства КауФмана, а друмой — отъ 
дворянина Фелейзена; б) курляндскихъ дубовыхъ лесовъ у куп- 
ца Краузе, и в) гондурасскаго краснаго и ореховаго дерева, 
дубовыхъ досокъ, ясневыхъ веселъ, сосновыхъ бревенъ и на- 
гелей изъ американской акащи. Кроме того приступлено къ 
разсортировке дубовыхъ лесовъ прежнихъ заготовокъ. 

Подробный сведен1я о всехъ этихъ операщяхъ помещают- 
ся ниже. Здесь же признается нужнымъ сказать, во-первыхь^ о 
распределена въ 1860 и 1861 годахъ суммы (675 т.) отпу- 
скаемой Морскому ведомству для заготовлетя лесовъ, и, во- 
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еторыхь^ о предпомжетн заготовлять корабельные л'бса взъ 
казенныхъ л^&сныxъ дачъ, находящихся въ западныхъ губер- 

Н1ЯХЪ Р0СС1И. 

• Р1СНРЕДШ111 675.000 Р. СЕР. ВЪ 1{М I 11(1 Г. 

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ 
нриказалъ представить соображеше Департамента объ употре- 
блеши означенной суммы, съ т'Ьмъ непрем'Ёцнымъ услов1емъ, 
чтобы издержки на чиновниковъ, собраше св^д^шй по л'Ьсной 
части и проч. подобные расходы были отнесены на ту же сум- 
му, а не на средства, который Министерство им'Ьетъ для обык- 
новеннаго текущаго д'блопроизводства. 

Въ исполнеше таковой воли Его Высочества, Департа- 
ментъ, по им'Ьвшимся тогда предположешямъ, представлялъ, 
что изъ 675 т. въ 1860 году предстоять сл'Ьдующхе расходы: 
До 337.000 руб. на платежи по заготовленш курляндскаго ду- 
ба Фелейзеномъ и итал1Янскаго Великановымъ; до 301.000 р. 
на заготовку большем'брныхъ дубовыхъ л^совъ чрезъ Гезехуса 
и КауФмана и Фелейзена;и до 24.000 руб. на покупку дубовыхъ 
досокъ; а всего до 663.000 руб. сер., и зат^мъ предвидится 
остатокъ до 13.000 руб.; что въ 1861 году изъ 675.000 руб. 
надобно будетъ употребить на окончательные платежи по по- 
ставкамъ Фелеизена и Великанова до 261.000 руб.; на заго- 
товлен1е сосновыхъ ^Лсовъ для С. Петербургскаго и Крон- 
штадтскаго портовъ и вообще л^совъ для Астраханскаго пор- 
та 150.000 руб., а за гЬмъ, изъ остальныхъ 264.000 руб., 
часть предполагается употребить на заготовлеше преимуще- 
ственно дорогихъ заграничныхъ л'бсовъ, а остальные на прш- 
бр^теше дубовыхъ л'ёсовъ для С. Петербургскаго Адмирал- 
тейства; и что на расходы, по содержанио чиновниковъ и дру- 
Г1е предметы по л^снымъ операщямъ, Департаментъ признаетъ 
необходимымъ удалять въ его распоряжен1е ежегодно 1^0 съ 
675.000 рублей. 

На приведен1е въ псполнен1е таковыхъ предположенш Де- 
партамента Государь ВЕЛИК1Й Князь Генералъ-Адмиралъ 
изъявилъ Свое согласхе, а на уд^леше въ распоряжен1е Депар- 
тамен1га 1% съ 675 т., на изъясненный надобности, последо- 
вало Высочайшее соизволете. ' ' 
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Въ 1860 году порты Архангельск!! и Астраханстй не вм*!- 
л| надобности въ отнус1гЬ инъ денегъ на заготов1ен1е д^^совъ; 
д^са же, потребные для этихъ портовъ въ 1861 году разр1^ 
шено заготовить самимъ главньшъ командирамъ сихъ пор- 
товъ; но какъ еще не получено св'Ьд'Ьшй, на какую ииенносук- 
му будутъ простираться эти операцш, то въ план'б хозяйствен- 
ныхъ распоряжен1й Департамента на 1861 годъ предполагает- 
ся уд'блить на оба порта до 80.000 руб. изъ сувгаы, опред^&• 
ленной на заготовлете л']&совъ въ 1861 году. 

О ИРЕДООЛОЖЕИН НА ШТЪ ЗАГОТОВЛЕНА КОРАБЕЛЫШЪ ЛШВЪ 
ВЪ ЗАПАДНЫ» ГШРНШЪ. 

Въ исход* 1859 года Министерство Государственныхъ 
Имуществъ сообщило Морскому Министерству списки и пла- 
ны находящимся въ губерн1яхъ Минской, Шевской/ Волынской 
и Подольской, казеннымъ л'Ьснымъ дачамъ , въ коихъ имеются 
дубовые и сосновые л*са, достигшхе того возраста, при кото- 
ромъ признаются годными для кораблестроенхя , съ предложе- 
Н1емъ выбрать изъ этихъ рощь т* , въ которыхъ удобнее бу- 
детъ произвести опытъ заготовки л'бса. 

Въ отв'ЬгЬ на это предложеше, между прочимъ, было ска- 
зано, что для в'Ьрн^йшаго успеха дЁлу необходимо предвари- 
тельно удостов'Ёрнться на м'ёст'ё о способахъ, как1е представ- 
ляются къ заготовленш л1&совъ въ означенныхъ губерн1яхъ, 
для сплава ихъ къ портамъ Балтшскаго моря, и как1я м'&ры на* 
добно будетъ принять при этомъ со стороны Морскаго в-Ь- 
домства. 

Посему, преаде всего, предполагалось командировать кора- 
бельныхъ Инженеровъ для осмотра упомянутыхъ л^сныхъ дачь, 
и потомъ приступить къ самой заготовк'Ь л^совъ для Морскаго 
в']Бдомства, въ видЬ опыта. 

Соглашаясь на допущенге корабельныхъ инженеровъ къ 
осмотру л-Ьсныхъ дачь, Министерство Государственныхъ Иму- 
ществъ, не признавало удобнымъ производить отпускъ л'Ьса 
изъ корабельныхъ рощь прещде ихъ устройства, и потому 
предполагало приступить немедленно къ устройству важн^^й- 
шнхъ корабельныхъ рощь; къ рубк^^ же л'Ёса допустить въ 
1861 году. 
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Им^я въ ВИД}', что рубка л1^Сс1 и доставка его до бдишав- 
1ихъ портовъ составляютъ гдавв'Ьнш1е расходы, которые 1мо* 
^тъ быть точно определены только аосредствомъ опыта, Мор- 
ше Министерство виовь ходатайствовало о дозволен1и осенью 
1860 года произвести онытъ заготовки л-Ьса, хотя въ самомъ 
граниченномъ разм-брЬ. 

Министерство Государственныхъ Имуществъ, соглашаясь 
рооустять Морское в^^домство къ пробной заготовке л*са, въ 
1сл* не бол'Ье 5 т. деревъ, въ губернгяхъ Шевской, Волын* 
шй и Подольской, предложило слЬдую1Д1Я услов1я: 1) Проб- 
оя заготовки производить не иначе, какъ по взаимному €08*6- 
хтпю корабел ьныхъ янженеровъ съ таксаторами, и не болйе 
гого количества, по каждой дая'Ь отдельно, какое будетъ на- 
качено изъ нея къ вырубке по таксад1и, съ гЬмъ, чтобы, по 
бозможности, были вырубаемы гЬ именно деревья, которыябу- 
утъ заклеймены для рубки чинами л Ьснаго ведомства. 2) Вы- 
|оръ деревъ для рубки производить съ особенною осмотритель- 
}ст1Ю, такъ какъ браковка леса, посл-Ь вырубки его, не мо- 
кетъ быть допускаема и 1;аждо€ срубленное дерево , будетъ ли 
|^ыо признано для Флота годнымъ, или в^тъ, войдетъ въ обпхее 
1СЛ0 разрешенныхъ къ вырубкЬ деревъ. 3) Принять вс* М'Ь- 
ы, чтобы, при валк1Ь вырубаемыхъ деревъ, не былъ повреж- 
[1ае51Ъ ц1ннын л-Ьсъ, за который, въ случае повреждеп1я, бу- 
1^етъ взыскиваема условная плата. 4) За весь вырубленный л-Ьсъ, 
взъ различ1я, годенъ ли онъ для кораблестроен1я, или нЬтъ, а 
1ВН0 и аа деревья, повреждеыныя при заготовк^ вырубленнаго 
Ьса, Морское ведомство обязано уплатить по т4мъ цЬнамъ, 
|о которымъ будетъ продаваться въ 1861 году Л'Ьсъ изъ т^хъ 
ке, или сосЬднихъ корабельныхъ рощь. 

Эти услов1я не могли быть приняты, какъ весьма невыгод- 
иыя для Морскаго в-Ьдомства, въ особенности же дзложенныя 
въ 4-мъ пуяктЬ, ибо весьма часто случается, что дерево на 
кора± кажется, съ вида, совершенно годнымъ для кораблестрое- 
щя, а, между т^иъ, при отеск'Ь его, въ немъ обнаруживаются 
внутренн1е Фауты, которые д'Ьлаютъ его негоднымъ на озна- 
ченное употреблен1е, и при томъ, при заготовке громадныхъ 
>совъ, н4тъ никакой возможности изб^жать повреяЕден1я со- 
Мннхъ деревьевъ. 
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ГФВЫЯЪ Дф] 

По контракту, заключенному съ означеняымъ домоиъ въ 
1858 г., на поставку въ С. Пет^ербургъ нзъ Данцига, Штетява 
я Мемем до 380.000 куб. ф. дубовыхъ ^^Ьсовъ, въ 1860 году 
доставлено и принято 186.500 куб. Фут. 

Крои^^ того, Департаменту предстоитъ принять отъ Буген- 
гагена еще 14.678 куб. ф., изъ коихъ 8.368 ф., хотя в бым 
отправлены сюда изъ Данцига въ 1860 году, на двухъ судажъ, 
но не достигли Петербурга; а 6.310 уже заклеймены нашими 
агентами и будутъ высланы въ навигащю 1861 года. 

За упомянутые 8.368 к. ф. уплачено на м^^сгб, согласно съ 
услов1ями контракта, 75% ихъ стоимости, а сумма^ причитаю- 
щаяся въ уплату за остальные 6.310 куб. ф., хранится въ на- 
шеиъ ПОСОЛЬСТВ'^ въ Берлине. - 

Въ обезпечеше того, что означенные 8.368 куб. ф. л-Ьса 
будутъ доставлены въ Петербургъ, получены отъ Бугенгагена 
и К"" страховые полисы на л1^съ и поручительство Берлинскаго 
банкирскаго дома Жака, что уплаченный за этотъ л'ксъ деньги 
будутъ возвращены, если онъ не будетъ доставленъ въ Петер- 
бургъ съ открьтемъ навигащи 1861 года. 

За симъ все количество дубоваго л^са, поставленнаго тор- 
говымъ домомъ Бугенгагена и К"", въ 1858, 1859 и 1860 г., 
считая въ томъ числ^ упомянутые 14.678 к. ф., составляетъ 
378.122 куб. фута, а именно: 



КАКИХЪ РАЗРЯДОВЪ. 


Следова- 
ло по кон- 
тракту, 

тельно. 


Достав- 
лево. 


Волйе. 


Менйе. 


Контрактной 
пропорщи. 


по 88'Л к. сев. за футъ 


Ку/^в 
80.000 

160.000 
30.000 
80.000 

30.000 


чеекн 
68.294 

172.492 
38.783 
74.882 

33.671 


ХЪ фу 

12.492 
8.783 

3.671 


тъ. 
21.706* 

6.118 


2) Погибвстыхъ наборныхъ, по 76% 

коп - 


3) Прямыхъ брусьевъ, по 96^/^ 

4) П^аисоновъ, по -ббУз ^ои. . . 


коп... 


5) Корабе^ьвыxъ членовъ, по 
57* 2 коп 


1руб. 




Итого 


380.000 


378.122 


24.946 


26.824 
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О томъ, что д^вовъ в^^которыхъ разрядовъ высшавтея 
бод'Ье ко^ич$ства9 опред'^леннаго ковтрактоиъ, Департаментъ 
дахь зцать наблюдавшему за настоящею поставкою на м'ЬстЬ 
Корабельному Инженеру, Подполковнику Гезехусу, когдагэтотъ 
язлвшёкъ еще не превышалъ 500 куб. Фут. 

Въ сл'&дств1е сего, Бугенгагенъ и К* просили допустить 
оревышеше количества л^совъ, опред'Ьлевнаго контрактоиъ 
для кащдой категорш, изъясняя, иеждупрочвмъ, что вътакоиъ 
значительномъ количестве л^^са, какое поставлено ими, трудно 
выполнить въ точноста пропорщю каждаго разряда отдельно, 
въ следств1е р'Ьшителываго отказа шкиперовъ составить полный 
и удобный грузъ для судна изъ л'бсовъ только т^хъ разм'бре- 
шй, которые сл'бдовало бы отправить; что эта доводы судо- 
хозяевъ признаны основательными Прусскимъ Адмиралтей- 
скимъ судомъ, и что адмиралтейства прочихъ государствъ, 
^въ который они также поставляютъ л'бса, не требуютъ строгаго 
выполнен1я. кубическаго содержашя, но допускаютъ до ^% бо- 
л'Ье или мен'Ье опред'&леннаго контрактомъ. 

Принимая во внимаше, что въ контрактЬ съ Бугенгаге- 
номъ и К"", какъ полное количество л'Ьсовъ всйхъ разрядовъ, 
такъ и по каждому разряду отд'Ьльно, определено приблизи- 
тельно, и что при доставке такого количества леса, различнаго 
вида и размерен1Й, действительно невозможно соблй)сти въ 
точности предварительно определенную пропорщю, Департа- 
ментъ входилъ съпредставлен1емъ въ Адмиралтействъ-Советъ, 
въ коемъ испрашивалъ разрешешя: не придерживаться строго 
непременному выполнен1ю контрактнаго количества леса по 
разрядамъ, а допустить превышеше или уменьшеше этого ко- 
личества до 4Уо* 

Представленхе это утверждено Адмиралтействъ-Советомъ 
(жури. 12 Октября 1860 года ст. 21.831). 

Изъ числа доставленныхъ Бугенгагеномъ и К"* 378.122 
Куб. Ф. дубоваго леса имеется на лицо 364.763, а остальные 
13.359 израсходованы. 

До 1-го Января 1861 года по настоящей операщи упла- 
чено 331.123 р. 13 к. и ныне составляется окончательный 
расчетъ. 
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2) 



шЛ курляшдекаго дува 
!4»ёлейаеномъ. 



[вШПЬ 



1) 
2) 
3) 

4) 



Ковтрактъ, на поставку дворянпонъ Фелейзенокъ К1 
С. Петербургскому порту, въ течеше 3-хъ л*тъ, до 500.000 
куб. фут. курлявдскасо дуба, заключенъ въ 1859 г. съ разр*!- 
шен1я Адмиралтействъ-Сов'Ёта, ао журналу 27-го Мая 1859 
года ст. 21.186. 

ЛЬсъ определено поставить въ следующей пропорщи: 

Отъ 20 до 30 куб. фут. въ штук* 75.000 куб. Футъ. 

30 » 60 » » » 250.000 » ь 

60 » 100 » » )) 125.000 » » 

100 » 250 » х> » 50.000 » » 

на сумму, по 83У, коп. за куб. Фут., 417.500 р. сер. 

Согласно съ условхями контракта, Фейлезенъ обязанъ вьь 
ставлять ежегодно одну третью часть количества всего ^^Ьса, 
по каждой категор1и; но какъ контрактъ могъ быть заключенъ 
только въ исходе Хюня м'Ьсяца 1859 г., то въ сенъ году Фе- 
лейзену разр'бшено было поставить не мен'1е половины годо* 
вой пропорщй. 

Помещаемая ниже сего таблица показываетъ сколько 
именно выставлено дуба по настоящей операц1и въ 1859 н 
1860 году. 



КАКОЙ КАТЁГ0Р1И. 



ло по кон- 
тракту. 



Достав* 
лево. 



БодНЬе. 



Мешфе. 



Контрактной 
проворщв. 



Первой • . . 
Второй ... 
Третьей... 
Четвертой 



Куб 
50.000 

1в6.в6бУа 
83.3387, 

33.38378 



и ч е с к 
88.0702/12 

158.628»Д2 
бб.817%2 
18.860%, 



и X Ъ Ф 
33.070*Д2 



у т ъ. 

8.042"Д, 

27.б1б«/12 
14.972^/д, 



Итого. 



82 6.66^/з 816.8727, 33.070*/и б0.б81«/м 
17.460"/|2 
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т. е. противу общей двухгодовой пропорщи ле«/ье на 17.460"/^^ 
куб. Футовъ, а по отд'Ьльнымъ категорхямъ: противу первоИ— 
болт на ЗЗ.р70У,27 а противу остальныхъ трехъ — м$шь$ на 
50.531^12 куб. фут. 

Г. Федейзенъ объявилъ, что онъ не могъ выставить под*- 
наго количества д'Ёсовъ 2, 3 и 4 категор1И, цотому что принуж- 
денъ былъ, по случаю приступлешя къ работамъ по устрой- 
ству Либавскаго порта, сложенный въ этомъ порг]^ на берегу 
свой л'Ёсъ перевести на другое м'Ьсто, безъ всякой сортировки, 
въ ч'Ьмъ и представилъ свидетельство тамошняго магистрата. 

Вм-ЬсгЬ съ гЬмъ, Фелейзенъ просилъ отсрочить поставку 
большем']^рныхъ л'бсовъ до конца навигащи 1861 года, безъ 
взыскашя штрафа, сл1Ьдующаго по контракту, по 210 руб. 
96% коп. въмёсяцъ, и уплатить ему за весь поставленный л']&сЪу 
хотя въ частности и не соблюдена контрактная пропорщя. 

За все количество доставленнаго Фелейзеномъ л'Ёса причи- 
талось 263.753 р. 19 коп., въ число коихъ до 1-го Января 
1861 года было уплачено 173.396 р. 86 коп., за тЬмъсл'Ьдо- 
вало доплатить 90.356 р. 33 коп. 

При заключенш въ 1859 г. съ Фелейзеномъ контракта, оа 
поставку, между прочимъ, большем']&рныхъ л'1^совъ, им']^лась въ 
нйхъ настоятельная надобность на разрешенные къ постройке 
фрегаты, постройка коихъ впоследств1и отменена. 

Въ настоящее время по производящимся цостройкамъ и за 
получен1емъ большем^рныхъ дубовыхъ л^совь отъ другихъ 
подрядчиковъ, особой надобности въ л^сахъ большихъ разм^- 
ровъ не имеется. 

Контрактная пропорщя по категор1ямъ , въ столь значи* 
тельной поставке, какова поставка Фелейзена, какъ уже ска- 
зано выше, въ статье о поставке дуба торговымъ домомъ 
Бугенгагена, не можетъ быть соблюдена въ точности ; надоб- 
ность же Морскаго ведомства л въ маломерномъ, но свежемъ 
дубе , не уменьшается, такъ какъ леса заготовляются преиму- 
щественно въ запасъ. 

По этимъ соображен1Ямъ Департамент^^ полагалъ: 1) от- 
срочить г. Федейзену поставку недоставленнаго имъ кодиче- 
<;тва лЬса 2, 3 и 4 категорш, съ темъ, чтобы эти леса были 
доставлены въ навигащю 1861 г., вместе съ пропорщею ле- 
4М>въ, следующихъ отъ него въ этомъ году, и затемъ не счи- 

9 
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Заводъ купца Кольчугнна расположенъ въ Сериуховскомъ 
У'^зд'б, а зазодъ Жукова, находится во Владим1рскок губернш; 

Жуковъ берется также изготовдать м'Ьдные котлы по до* 
ставдяемымъ ему рисуякаиъ, по ед^дуюитмъ цЬиамъ: изъ зе^ 
деной м'Ёдц ао 25 рублей, а изъ краевой по 30 руб. за пуд., и 
котельный трубка всякаго Д1аметра и толщины, длиною до 7 
фут., по гЬмъ же ц^яамъ, какъ и котлы. 

Но какъ московск1е заводчики не соглашаются поставить 
латунь въ С.-Петербургъ или Кронштадтъ, то а не представ- 
ляется выгоднымъ получать ее изъ Москвы прямо отъ завод- 
чиковъ, потому что расходы по командирован1ю для сего агента 
въ Москву и по доставк* оттуда латуни возвысятъ на нее а'1^ну 
гораздо бол1^е той, по которой латунь можно прхобр-Ьтать зд']^сь. 

11) О ДРЕВЕСНОМЪ УГЛЪ. 

Древеснаго угля, потребнаго для заводовъ и мастерскихъ 
Кронштадтскаго и С.-Петербургскаго портовъ, заготовлено бы- 
ло въ 1860 году на 34.922 руб. 25коп.;самоежезаготовлен1е 
сд']^лано по ц'Ёнамъ дешевле чгправочныхъ, что на пр10бр'6тен- 
ное количество угля составило разницу на 22.877 р. 75 коп-Ьекъ. 

Съ 1861 года заготовлеше угля, на основанш Высочайше 
утвержденнаго 27-го Января 1860 года Положешя объ об- 
щемъ образоваши Управдетя Морскимъ в'Ьдомствомъ , § 72, 
составляетъ обязанность Коммиссархатскаго Департамента Мор- 
скаго Министерства. 

О ЛФСАХЪ. 

Съ 1860 года заготовлен1е дЬсовъ для нашихъ Адмирал- 
тействъ возложено на Кораблестроительный Департаментъ. 

Въ сд'Ьдствхе сего, въ отчет'Ь Департамента за 1859 годъ, 
заявлены обязанности Департамента по этой части. 

По исполнешю этихъ обязанностей деятельность Департа* 
мента въ 1860 г. заключалась: 1) Въ продолженш разработке 
вопроса о классиФикацш дубоваго л*са, по его употребленш 
на кораблестроен1е; 2) Въ собран1и различнаго рода св'Ьд'Ьнм 
относительно новЬйшихъ услов1Й употреблешя лЬсовъ въ ко- 
раблестроен1и, способахъ ихъ обделки, правилъ поставки и 
пр1ема л-Ьсовъ въ Адмиралтейства другихъ морскихъ державъ^ 
3) въ пр^обр4тен1и сочиненш по лесной части, которыя могли 
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бы служить А^и9 Департамента н портовых!» упра^вде'вШ руко^ 
водствшн в% заготовгб, хранеши и употребденш лгЬбовъ; 4)въ 
изыекааш ваидучшаго способа къ хранешю мачтовыхъ де- 
ревьевъ; 5) въ изысканхн способовъ къ умвожешю чнсла же- 
д^зныхъ д'Ьсаыхъ сараевъ, съ меньшими дш кааяы издержка- 
ми; и 6) въ мабдюдети за 1фовзводшцимися уже лесными опе- 
ращями и въ заготовдеши раздичнаго рода л^совъ, какъ дш 
удовлетворев1И наетоящихъ надобностей въ дйсахъ, такъ и для 
составле0]а аапаоовъ. 

По 1*му изъ этихъ шести пунктовъ Департаментъ соста- 
видь: раадшфте т ктпеюрт (класеиФикащю) дуба, употребляе- 
магОхНа кор&блестроеше, ратредллтге по этимъ категорхямъ 
см'Ётъ, составленныхъ при Кор|1блестроительномъ Техниче- 
скомъ Комитете, на дубъ, потребный для постройки корабля^ 
фрегата^ кор4ета и клипера и «^1<ов»!1К9(тариФъ) относительной 
ц'&нвости различныхъ брусьевъгодныхъ на корабельные члены. 

Труды эти представлены были въ конц* года г. Управляю- 
щему Морскииъ Министерствомъ и, какъ удостоенные одобре- 
шя въ 1861 году, будутъ приведены въ исполвете только въ 
этомъ году, то и подробныя св^д'Ьшя, какъ о причинахъ, побу- 
дившихъ къ издан1ю означенныхъ трудовъ, такъ и о сущности 
оныхъ будутъ пом'Ёщены въ отчех^^ Департамента за 1861 
годъ. По 2-му, мелв^у црочимъ, пр10бр'Ьлъ чрезъ посредство 
г. Геа^рмъ-Адъютавта Графа Путятина и Капитава 1-го ранга 
Князя Лобанова-Ростовскаго различный постановлен]я, тариФы 
и ковтракты относительно заготовки и пр1ема л'бсовъ въ Адми- 
ралтейства иностравныхъ державъ. По 3-му, Департаментъ по - 
лучилъ изъ библштеки Его Импбраторскаго Высочества 
Генералъ-Ада1ирала сочиненхе, подъ заглав1емъ 11181гисиоп8 8иг 
1е8 Ъо1а 4е и шаппе е1 1еиг аррИсаИоп аих соп8(гис110П8 па- 
уа1е8, которое, на поручешю Департамента переведено нарус- 
скш языкъ Корабельнымъ Инженеромъ Штабсъ-Капитаномъ 
Коршиковымъ, а самый переводъ просматривается Членомъ 
Кораблестроительнаго Техиическаго Комитета Корабельнымъ 
Инженеромъ Подполковникомъ Гезехусомъ. По 4-му, сообра- 
жев1я Девартамента на счетъ способа хранев1я мачтовыхъ де- 
ревъ въ басейвахъ Галернаго порта одобрены г. Управляю- 
щимъ Морскимъ Министерствомъ и содержав1е ихъ изложено 
въ конц^ вастоящага отдела въ статье о хранеиш мачтовыхъ 
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.. Въ 1860 году порты АрхавгельскШ и Астраханстй не вм*!- 
лч надобности въ отнуск'б инъ денегъ на заготов1ен1е л^^совъ; 
л'Ёса же, потребные для этнхъ портовъ въ 1861 году раэргЁг^ 
шено заготовить самимъ главнымъ командирамъ сихъ пор- 
товъ; но какъ еще не получено св'Ьд'Ьшй, на какую ииенносук- 
му будутъ простираться эти операщи, то въ план'б хозяйствен- 
ныхъ распоряжен1й Департамента на 1861 годъ предполагает- 
ся уд'блить на оба порта до 80.000 руб. изъ суммы, опред^Ь• 
ленной на заготовлеше л']&совъ въ 1861 году. 

О ИРЕДПОЛОЖЕИШ НА ШТЪ ЗАГОТОВЛЕНА КОРАБЕЛЫШЪ Л1И;0ВЪ 
ВЪ ЗАПАДНЫ» ГУБЕРН1Я1Ъ. 

Въ исход* 1859 года Министерство Государственныхъ 
Имуществъ сообщило Морскому Министерству списки и пла- 
ны находящимся въ губерн1яхъ Минской, Шевской/ Волынской 
и Подольской, казеннымъ л'Ьснымъ дачамъ, въ коихъ им'1ются 
дубовые и сосновые л*са, достигшхе того возраста, при кото- 
ромъ признаются годными для кораблестроенхя , съ предложе- 
Н1емъ выбрать изъ этихъ рощь т*, въ которыхъ удобн-Ье бу- 
детъ произвести опытъ заготовки л'1са. 

Въ отв'бт'Ё на это предложеше, между прочимъ, было ска- 
зано, что для в'Ьрн^йшаго успеха д1&лу необходимо предвари- 
тельно удостов'Ёрнться на мЬст'ё о способахъ, каше представ- 
ляются къ заготовление л']Бсовъ въ означенныхъ губерн1яхъ, 
для сплава ихъ къ портамъ Балтгйскаго моря, и как1я м'&ры на- 
добно будетъ принять при этомъ со стороны Морскаго в'Ь- 
домства. 

Посему, прежде всего, предполагалось командировать кора- 
бельныхъ Инженеровъ для осмотра упомянутыхъ л']&сныхъ дачь, 
и потомъ приступить къ самой з^а.готовк'Ь л-Ьсовъ для Морскаго 
в']Бдомства, въ видЬ опыта. 

Соглашаясь на допущенхе корабельныхъ инженеровъ къ 
осмотру л4сныхъ дачь, Министерство Государственныхъ Иму- 
ществъ, не признавало удобнымъ производить отпускъ л']^са 
изъ корабельныхъ рощь прежде ихъ устройства, и потому 
предполагало приступить немедленно къ устройству важн^^й- 
шихъ корабельныхъ рощь; къ рубк'Ё же л'Ёса допустить въ 
1861 году. 
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Им^я въ ввду, что рубка л^са н доставка ега до ближай- 
1ихъ портовъ составллютъ главн'Ьйшхе расходы, которые ^о- 
рутъ быть точно определены только посредствомъ опыта, Мор- 
ское Мяеястерство вновь ходатайствовало о дозволеши осенью 
1860 года произвести оцытъ заготовки л'Ьса, хотя въ самомъ 
граничениомъ разм^рЬ. 

Министерство Государственны хъ Имуи^ествъ, соглашаясь 
1оцустить Морское ведомство къ пробной заготовке л1;са, въ 
анслй не бол^&е 5 т. деревъ, въ губернхяхъ Шевской, Волын- 
кой и Подольской, иредложидо сл*дуюЩ1я условгя: 1) Проб- 
ыл заготовки производить ие иначе, какъ но взаимному сов^- 
щшю корабел ьвыхъ инженеровъ съ таксаторами, и не болЪе 
гого количества, но каждой дач* отдельно, какое будегь на- 
значено изъ нея къ вырубке по таксащн, съ гЬмъ, чтобы, по 
аозможности, были вырубаемы гЬ именно деревья, который бу- 
^тъ заклеймены для рубки чинами л^снаго в-Ьдомства. 2) Вьь 
^оръ деревъ для рубки производить съ особенною осмотритель- 
Юстхю, такъ какъ браковка л^са, посл4 вырубки его, не мо- 
кетъ быть допускаема и ка;кдое срубленное дерево, будетъ ли 
|но признано для ФЛОта годаьшъ, ялп н'Ьтъ, войдетъ въ об идее 
1ИСЛ0 разр'Ьшеоныхъ къ вырубкЬ деревъ, 3) Припять во* м*- 
1ы, чтобы, при валк^ вырубаемыхъ деревъ, не былъ повреж* 
Каемъ данный л1Ьсъ, за который, въ случа-Ь новреждешя, бу- 
|етъ взыскиваема условная плата. 4) За весь вырубленный л*съ, 
1езъ различ1я, годенъ ли онъ для кораблестроен1я, или н^тъ, а 
равно и за деревья, повреждемпыя при заготовке вырубленнаго 
&са, Морское в'Ьдомство обязано уплатить оо т4мъ цЬнамъ, 
10 которымъ будетъ продаваться въ 1861 год}' л-Ьсъ изъ т^хъ 
же, или сосбднихъ корабельныхъ рощь. 

Эти условхя не могли быть приняты, какъ весьма невыгод- 
ныя для Морскаго в'Ьдомства , въ особенности же изложенный 
въ 4-мъ пунк1^Ь, ибо весьма часто случается, что дерево на 
корн4 кажется, съ вида, совершенно годнымъ для кораблестрое- 
Н1Я, а, между т1Ьмъ, при отеск* его, въ немъ обнаруживаются 
внутреан1е Фауты, которые д-Ьлаютъ его негодньшъ на озна- 
ченное уиотреблен1е, и при томъ, при заготовки громадаыхъ 
гЬсовъ, н^тъ никакой возможности взбежать повреждеагя со- 
^1^днихъ деревьевъ. 



— 126 — 



1) О ^•етавп'Ь дуФошаго ^г1ма Верл1 

гфвыщъ дфммшъ Бугенгагеиа ■ Ш\ 

По контракту, закдюченвому съ означеняымъ домоиъ въ 
1858 г., на поставку въ С. Петёрбургъ нзъ Данцига, Штетяп 
я Мемеля до 380.000 куб. ф. дубовыхъ ^^Ьсовъ, въ 1860 году 
доставлено и принято 186.500 куб. Фут. 

Крои^^ того, Департаменту предстоять принять отъ Буген- 
гагеиа еще 14.678 куб. ф., язъ коихъ 8.368 ф., хотя в бым 
отправлены сюда изъ Данцига въ 1860 году, на двухъ судахъ, 
но не достигли Петербурга; а 6.310 уже заклеймены нашими 
агентами и будутъ высланы въ навигащю 1861 года. 

За упомянутые 8.368 к. ф. уплачено на м^стЬ^ согласно съ 
услов1ями контракта, 75% ихъ стоимости, а сумма^ причитаю- 
щаяся въ уплату за остальные 6.310 куб. ф., хранится въ на- 
шеиъ ПОСОЛЬСТВ'^ въ Берлин']^. - 

Въ обезпечеше того, что означенные 8.368 куб. ф. л-Ьса 
будутъ доставлены въ Петёрбургъ, получены отъ Бугенгагеиа 
и К"" страховые полисы на л1^съ и поручительство Берлинскаго 
банкирскаго дома Жака, что уплаченный за этотъ л^^съ деньги 
будутъ возвращены, если онъ не будетъ доставленъ въ Петёр- 
бургъ съ открьтемъ навигащи 1861 года. 

За симъ все количество дубоваго л^са, поставленнаго тор- 
говымъ домомъ Бугенгагеиа и К% въ 1858, 1859 и 1860 г., 
считая въ томъ числ'6 упомянутые 14.678 к. ф., составдяеть 
378.122 куб. фута, а именно: 



КАКИХЪ РАЗРЯДОВЪ. 


Следова- 
ло по кон- 
тракту, 

тельно. 


Достав- 
лево. 


Болйе. 


Мен^е. 1 


Контрактной 
пропорЕци. 


1) Корабе^ьв^ыxъ погибиетыхъ штукъ, 
по 83'Л к. сев. за фттъ 


Куби 
80.000 

ч 

160.000 
30.000 
80.000 

30.000 


чеекн 
68.294 

172.492 
38.783 
74.882 

33.671 


ХЪ фу 

12.492 
8.783 

3.671 


тъ. 
21.706* 

5.118 


2) Погибвстыхъ наборныхъ, по 76% 
коп 


3) Прямыхъ брусьевъ, по Эб'Д коп.. . 

4) П^аисоновъ, по М% ^(0п. 

5) Корабельвыхъ члевовъ, по 1 руб. 
57* 2 коп 




Итого 


380.000 


378.122 


24.946 


26.824 
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О томъ, что жЬаовъ н'Ькоторыхъ разрядовъ высылается 
бод'Ье количества, опрёд'^ленваго ковтрактгаъ, Департаментъ 
далъ зцать наблюдавшему за настоящею поставкою на «"ЬстЬ 
Корабельному Инженеру, Подполковнику Гезехусу, когдагэтотъ 
изляшекъ еще не превышалъ 500 куб. Фут. 

Въ сл^дств1е сего, Бугенгагенъ и К"" просили допустить 
оревышеше количества лй^совъ, опред'Ьленнаго контрактовгь 
для кащдой категорш, изъясняя, неждупрочвмъ, что вътакомъ 
значительномъ количестве л^^са, какое поставлено ими, трудно 
выполнить въ точноста пропорщю каждаго разряда отдельно, 
въ следств1ер'Ьшительнаго отказа шкиперовъ составить полный 
и удобный грузъ для судна изъ л'бсовъ только т^хъ разм'Ёре- 
шй, которые сл'бдовало бы отправить; что эти доводы судо- 
хозяевъ признаны основательными Прусскимъ Адмиралтей- 
скимъ судомъ, и что адмиралтейства прочихъ государствъ, 
^въ который они также поставляютъ л'бса, не требуютъ строгаго 
выполнен1я кубическаго содержашя, но допускаютъ до 4% бо- 
л'Ье или мен'Ёе опред'&леннаго контрактомъ. 

Принимая во внимаше, что въ контрактЬ съ Бугенгаге- 
номъ и К"", какъ полное количество л^совъ всйхъ разрядовъ, 
такъ и по каждому разряду отд'Ьльно, определено приблизи- 
тельно, и что при доставке такого количества леса, различнаго 
вида и разиерен1й, действительно невозможно соблй)сти въ 
точности предварительно определенную пропорщю, Департа- 
ментъ входилъ съ представлен1емъ въ Адмиралтействъ-Совётъ, 
въ коемъ испрашивалъ разрешешя: не придерживаться строго 
непременному выполненш контрактнаго количества леса по 
разрядамъ, а допустить превышеше или уменьшеше этого ко- 
личества до 4Уо. 

Представленхе это утверждено Адмиралтействъ-Советомъ 
(журн. 12 Октября 1860 года ст. 21.831). 

Изъ числа доставленныхъ Бугенгагеномъ и К"* 378.122 
Куб. Ф. дубоваго леса имеется на лицо 364.763, а остальные 
13.359 израсходованы. 

До 1-го Января 18С1 года по настоящей операщи упла- 
чено 331.123 р. 13 к. и ныне составляется окончательный 
расчетъ. 



й)о 
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курляндекаго дува 



КонтрактЪу на ооетавку дворяниномъ Фелейзеномъ къ 
С. Петербургскому порту, въ течеше 3-хъ л^тъ, до 500.000 
цуб. фут. курляндскасо дуба, заключенъ въ 1859 г. съ разр*- 
шев1Я Ад11иралтействъ-Сов'1^та, по журналу 27-го Мая 1859 
года ст. 21.186. 

Л']Ёсъ опред'блено поставить въ следующей пропорщи: 
Огь 20 до 30 куб. фут. въ штук* 75.000 куб. Футъ. 



1) 
2) 

3) 
4) 



30 

60 

100 



60 
100 
250 



250.000 

125.000 

50.000 



на сумму, по 83У8 коп. за куб. Фут., 417,500 р. сер. 

Согласно съ услов1ями контракта, Фейлезенъ обязанъ вы- 
ставлять ежегодно одну третью часть количества всего л'Ьса, 
по каждой категор1и; но какъ контрактъ могъ быть заключенъ 
только въ исходе Хюня ж^сяцв. 1859 г., то въ сеиъ году Фе- 
лейзену разр'бшено было поставить не мен'бе половины годо- 
вой прооорщй. 

Помещаемая ниже сего таблица показываетъ сколько 
именно выставлено дуба по настояв1(ей онерацш въ 1859 и 
1860 году. 



КАКОЙ КАТЕГ0Р1И. 



ло по кон- 
тракту. 



Достав» 
лено. 



БодгЬе. 



Мея^^е. 



Контрактной 
проиорщя. 



Первой . . . 
Второй . . . 
Третьей... 
Четвертой 



Куб 
50.000 

1в6.вввУз 
вЗ.ЗЗЗУа 

33.3337з 



и ч е с к 
83.070У1, 

158.е28»/12 
66.817%, 
18.860%, 



и X Ъ Ф 
33.0702/12 



у т ъ. 



8.042И/12 



27.515» 



/12 



14.9727и 



Итого. 



326.666*/, 315.8727, 33.070*/1, 60.531%, 
17.460"/1« 
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т. е. противу общей двухгодовой пропорщилв«/ье на 17.460"/^^ 
куб. Футовъ, а по отд1&льиымъ категор1Ямъ: противу перво]Ь-^ 
6ол1ье на 33.070^12, а противу остальныхъ трехъ — мшь$ на 
50.531^12 куб. фут, 

Г. Фелейзенъ объявилъ, что онъ не могъ выставить п^^^- 
наго количества д^совъ 2, 3 и 4 категорхи, потому что принуж- 
денъ былъ, по случаю приступлетя къ работамъ по устрой- 
ству Либавскаго порта, сложенный въ этомъ поргЬ на берегу 
свой л'Ьсъ перевести на другое м'Ьсто, безъ всякой сортировки, 
въ ч'Ьмъ и представилъ свид1Ьтельство тамошняго магистрата. 
Вм'Ьст'Ь съ гЬмъ, Фелейзенъ просилъ отсрочить поставку 
большем'Ёрныхъ л'ёсовъ до конца навигащи 1861 года, безъ 
взыскан1я штрафа, сл^дующаго по контракту, по 210 руб» 
96% коп. въм'Ёсяцъ, и уплатить ему за весь поставленный Л'1^СЪ| 
хотя въ частности и не соблюдена контрактная пропорщя. 

За все количество доставленнаго Фелейзеномъ л'Ёса причи- 
талось 263.753 р. 19 коп., въ число коихъ до 1-го Января 
1861 года было уплачено 173.396 р. 86 коп., за т^мъсл'Ьдо- 
вало доплатить 90.356 р. 33 коп. 

При заключенш въ 1859 г. съ Фелейзеномъ контракта, оа 
поставку, между прочимъ, большем']&рныхъ л'ёсовъ, им'Ёлась въ 
нйхъ настоятельная надобность на разр^^шенные къ постройк*! 
фрегаты, постройка коихъ впоел']&дств1и отменена. 

Въ настоящее время по процзводяпдимся цостройкамъ и за 
полученхемъ большем'1^рныхъ дубовыхъ л'бсовъ отъ другихъ 
подрядчиковъ, особой надобности въ д^сахъ большихъ разм'Ё- 
ровъ не имеется. 

Контрактная пропорщя по категор1ямъ , въ столь значи- 
тельной поставк'Ь, какова поставка Фелейзена, какъ уже ска- 
зано выше , въ стать'Ь о поставк'Ь дуба торговымъ домомъ 
Бугенгагена, не можетъ быть соблюдена въ точности ; надоб- 
ность же Морскаго в^Ьдомства и въ малом'Ьрномъ, но св'Ьжемъ 
дуб-Ь , не уменьшается, такъ какъ л'бса заготовляются преиму- 
щественно въ запасъ. 

По этимъ соображен1ямъ Департаментъ полагалъ: 1) от- 
<^рочить г. Фелейзену поставку недоставленнаго имъ количе- 
ства лЬса 2, 3 и 4 категорш, съ т'Ьмъ, чтобы эти л*са были 
доставлены въ навигацш 1861 г., вм4стЬ съ пропорЦ1ею л*- 
•совъ, сл1дующихъ отъ него въ этомъ году, и затЬмъ не счи* 

9 
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уать его неисправнымъ подрядчикомъ и не подвергать штрафу; 
ж 2) мзъ осхальныхъ 90.356 р. 33 к., причитающихся Фелей- 
зену за поставленное, по настоящее вреия, количество л^совъ, 
въ томъ числ'Ь за излишне доставленные имъ сверхъ двухъ го- 
довой пропорщи 33.070У|2 куб. Фут. 1-й категорш, выдать 
вын']^ только 76.549 р. 54 коп., а остальные 13.806 р. 79 к. 
въ то время, когда онъ доставить остальное^оличествол-Ьсовъ, 
но пропорщямъ. 

Представлеше объ этомъ Департамента утверждено Адми- 
ралтействъ-Сов'§томъ,пожурналу25Января1861г.,ст.2].956. 
Къ 1-му Января 1861 года изъ поставленныхъ Фелейзе- 
номъ 315.872Уз куб. Фут., имелось на лицо 233.1467^. 

При прьем* въ 1860 году л'Ьсовъ отъ Фелейзспа зам'Ьчено 
^было, что прхемъ, въ отношевш обмера толщины кряжей, про- 
изводился не на точномъ основан1и контракта. 

Недоразуменье заключалось преимущественно въ томъ, 
какъ измерять толщину деревъ, им'Ьюш.ихъ несколько кол'Ьнъ 
яли уступовъ. 

По буквальному смыслу контракта эти деревья, по толщин*]^, 
должны быть изм'Ёряемы въ тонкомъ конце. 

На семъ основаши въ длинномъ дереве, вы- 
правленномъ по толщин*, согласно съ услов1я- 
ми контракта, параллельными гранями, но им'ёю- 
щемъ уступы, какъ показано на чертеже, за 
толщину всего дерева сл^дуетъ принимать ту 
толщину, которую оно им^етъ въ своемъ кон- 
ц* а6. Принявъ эту толщину въ основанхе исчи- 
слен1я кубическаго содержашя подобной Формы 
дерева, которое въ действительности нм^егь, 
напрнм'Ьръ, 120 куб. Фут., по вычисленью ока- 
жется, что оно заключаетъ въ себ* мен'Ье этого 
числа куб. фут., такъ какъ въ это вычислен1е 
не войдутъ части этого дерева подъ буквами ал?, 
3, к, е, д и е, к:, в, I. Въ этихъ случаяхъ подряд- 
чикъ, для изб'Ьжашя возможности уменьшен1я 
кубическаго содержан1Я его деревъ, им^етъ пра- 
во подобныя деревья разр'Ьзывать на три части 
и сдавать ихъ какъ отд'1^льные кряжи. При этомъ 
если только меньшая часть дерева будетъ заклю- 
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чать въ себ-Ь кряжъ въ 20 к. фут., онъ получить плату за всЬ 
120 куб. фут.; штуки же м'Ьн^е 20 куб. Фут. не подлежать 
прхему. 

Хотя, при распред'Ьлен1и поставки Фелейзена на четыре раз- 
ряда, содержанхе каждаго разряда и размеры самыхъ деревь 
соображены съ категорическимъ разд'блешемъ л'1совъ, требо- 
вавшихся тогда на кораблестроен1е , но какъ длинные кряжи 
всегда можно предпочесть коротки1Мъ, если только прхобр-Ьтеше 
ихъ оказывается выгоднымъ, то, по разсмотр'1ши возбужден- 
ныхъ по настоящему случаю вопросовъ, съ разр'Ьшенхя г. 
Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, предложено Ком- 
МИС1И по прхему л'Ьсовъ отъ г. Фелейзена: , 

1) Производить обм'Ёръ л'&совь по тодцшс/ь по буквальному 
смыслу контракта, т. е. въ тонкомъ конц*, не препятствуя под- 
рядчику, если онъ пожелаетъ, распиливать деревья по своему 
усмотр'Ьнхю, но прежде пр1ема и обм Ьра ихъ Коммисхею ; и 

2) Л'Ёса, обд']&ла9иые по толш.ин']^ въ два или три уступа, 
принимать: или за одно дерево и въ такомъ случа'б м'Ёрить въ 
тонкомъ конц'Ь или за дв-Ь, за три отд'ёльныя штуки, какъпоже- 
лаетъ подрядчикъ, изм^^ряя отд'Ьльно каждую штуку въ тон- 
комъ ея конц'Ё, съ т^мъ, чтобы, если въ посл'Ёдней, тонкой 
штук* окажется мен-Ье 20 кубическихъ Фут., то, не отрезывая 
ее, принимать за 7^ кубическаго ея содержанхя. 

О поета)вк;Ь итальянекаго дуба купцомпь 
Великановым'ь. 

На основаши Высочайше утвержденнаго 30 1юня 1858 
года журнала Адмиралтействъ-Сов'Ьта, ст. 20.610, купцу Вели- 
канову предоставлено поставить къ С.-Петербургскому Адми- 
ралтейству, въ теченхе 3-хь л|тъ, на коммерческомъ прав*, 
175.527 куб. Фут. итальянекаго дуба, на наборь для двухъ 
большихъ Фрегатовь и корвета. 

Въ 1858 и 1859 году, какъ упомянуто въ отчет* за 1859 г. 
отъ Великанова принято бьио до 40.000 куб. ф., а въ 1860 г. 
51.885 куб. фут.; всего 91.621 куб. Футь. 

Въ число денегъ, сл'Ьдующихъ Великанову за поставленный 
жмь дубь, уплачено, по настоящее время, 112.000 руб. сер. 
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Дубъ, принятый отъ Велканова им'Ьетъ превосходныя ка- 
чеетва я въ количеств* до 44.300 куб. Фут. будетъ употреб- 
денъ на наборъ строющагося зд*сь Фрегата «Петропавловскъ». 

О нагеляжпь изъ анериканекой акац!». - 

Въ отчет* за 1859 годъ упомянуть о поставк* негодш- 
томъ Шенкингомъ къ С.-Пе1'ербургеко11у порту 8.392 нагеля 
юъ американской акацш и сказано, что поставка остальныгь 
20.008 щтукъ нагелей отсрочена до 1860 года. 

Нагелямъ иэъ американской акащи отдается преимущество 
предъ дубовыми нагелями, употребляемыми въ кр*плен1е су- 
довъ. 

Главное достоинство нагелей изъ американской акащи со- 
стоитъ въ упругости и прочности ихъ, а также въ возможно- 
сти давать имъ, съ помощью особыхъ машинокъ, правильную 
Форму. 

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ 
нзволялъ входить со всеподданн*йшимъ докладомъ о выписн* 
изъ-за границы нагелей изъ американской акац1и и машинокъ 
для обд*лки таковыхъ нагелей, на счетъ экономическаго капи- 
тала 11.503 р. 24У4 коп., переданнаго изъ Департамента Ко- 
рабельных*]^ л*совъ, на что и посл*довало Высочайшее соиз* 
волеше въ 18-й день Января 1860 года. 

Им*я въ виду постройку изъ казенныхъ л*совъ и матерха- 
ловъ трехь Фрегатовъ, Департаментъ, испросивъ разр*шеше 
г. Управляющаго Морскимъ Мннистерствомъ на пр1обр*теше 
68 т. нагелей изъ американской акащи, просилъ нашего Гене- 
ральнаго Консула въ Нью-Хорк* ув*домить: по какой ц*н* 
можно пр10бр*тать въ Америк* нагеля, совершенно готовые 
къ употреблен{ю и въ необд*ланномъ вид*, ^ также, во что 
обойдется пр1обр*теше трехъ машинокъ для обд*лки нагелей. 

Изъ доставленныхъ консуломъ св*д*Н1Й оказалось, что: 1) 
три машинки для обд*лки нагелей будутъ стоить 6 т. дол., а 
68 т. нагелей, съ доставкою въ Кронштадтъ, необд*ланные, 
въ 1!4 дюйм, толщ., длиною отъ 2 до 3 Футъ — 14.539 дол.,, 
а обд*ла&ные, толщиною въ 1% дюйм, при той же длин*— 1^ 

С1 



1У. 
11.577 дол.; и 2) длина нагелей им*етъ вл1яше на ихъ ц*Н'1 



ность. Такъ, наприм*ръ: тысяча штукъ нагелей въ обд*ланно» 
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вид*, длиною 1 Футъ, стоять 68 долдаровъ; въ 1 ф. 2 д, — 85 
дол,, а въ 1 Ф. 4 д. — 107 дол. и т. д.; и 3) что обд-Ьланные 
нагеля обойдутся дешевле необд'Ёланныхъ. 

Между гЬмъ постройка одного Фрегата отм'бнена, а для 
другаго достаточно будетъ гЬхъ нагелей, которые поставлены 
негоц1антов1ъ Шенкингомъ; для предположенныхъ же къ по- 
стройк*]^ изъ казенныхъ л^&совъ и иатерхаловъ пяти клип^овъ, 
по исчислешю Кораблестроительнаго Техническаго Комитета, 
потребно нагелей, на каждый клиперъ по 16 т., и именно: тол- 
щиною въ \У^ дюйм., длин, въ 24 дюйм. 6 т. штукъ, длиною въ 
18 дюйм., 10 т. штукъ. Всего же 30 т. штукъ длиною въ 2 ф. 
и 50 т. штукъ длин, въ 1 Фут. 6 дюймовъ. 

Эти нагеля, по ц'Ёнамъ сообщеннымъ Консуломъ, могли 
стоить, считая долларъ въ 1 р. 40 коп. сер. и полагая, что до- 
ставка нагелей обойдется въ 1.000 р. сер., до 6.852, а по ц*)^* 
намъ Шенкинга до 10 т. руб., т. е. на 3.200 руб. дороже. 

Посему Его Высочество Генёралъ-Адмиралъ разр'Ёшилъ 
выписать нагеля изъ Америки, въ обд']^ланномъ вид']^, съ г1мъ, 
чтобы одна треть назначеннаго количества была выслана въ 
навигащю 1 860 года, а друпя дв* трети — въ навигацгю 186 1 г., 
и чтобы отд'Ьлка нагелей шла по длин* волоконъ, безъ пере- 
реза оныхъ. 

На семъ основаши сд'Ьланъ былъ заказъ американскому 
судостроителю Уэббу, который согласился поставить 80 т. 
штукъ нагелей самаго лучшаго достоинства изъ лонгъ-эйленд- 
ской акац1и и машинной работы, и именно: 30 т. штукъ наге- 
лей, по 53, а остальные 50 т. — по 40 долларовъ за тысячу, 
независимо отъ расходовъ по доставк'Ё ихъ въ Кронштадтъ, 
съ гЬмъ, что одна треть нагелей будетъ сдана до окончан1Я на- 
вигащи 1860 года., а остальныя дв-Ь трети — въ навигацхю 
1861 года. 

Первая парт1я нагелей, въ числ* 27.289 штукъ, была от- 
правлена изъ Нью-1орка на пароход* «Ор10нъ», который по- 
терп^лъ крушеше близъ острова Готланда, при чемъ часть 
нагелей была выброшена за бортъ, а остальные, по позднему 
времени года, не могли быть доставлены въ Кронштадтъ. 

Г. Уэббъ, возвративъ всю сумму, уплаченную ему за на- 
I геля (890 доллар. 95 сент.), вышлетъ, въ зам^нъ ихъ, друпе, 
I съ открыт1емъ навигащи. 
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О 110ку11в1Ь большемгЬрныжпь дуфовыжъ 
л'Ьеовпь: 

а) Подполковникомь Гезехусомъ и лиснымь экспертомъ Кауф- 
маномъ. 

Чтобы довести Бадт1йск1й флотъ до состава, опред-Ьленнаго 
для него въ 1856 году, предстояло производить, въ теченхе н'6- 
сколькихъ л'Ьтъ, постройку значительпаго числа судовъ. 

Съ этою ц'Ьлью, въ 1858 год}', предположено было, по 
освобождеши элинговъ отъ строющихся на нихъ судовъ, на- 
чать постройку въ С. Петербурге и Кронштадт-Ь четырехъ 
Фрегатовъ, изъ коихъ три изъ казенныхъ дубовыхъ л^совъ. 

Посему Департаментъ, представляя свои соображен1я во- 
обще о заготовлен1и л-Ьсовъ, полагалъ пр1обр'Ьсть н'Ькоторое 
количество большем^рныхъ дубовыхъ л'Ьсовъ для пополненхя 
партш этихъ разм-Ьрентй л1Ьсовъ, въ поставкахъ Бугенгагена и 
Фелейзена, чтобы им'Ьть все то число большем'Ьрныхъ дубо- 
выхъ л'Ьсовъ, которое признавалось тогда нужнымъдля судовъ, 
строившихся и предстоявшихъ къ постройк-Ь. 

Въ сл-ЬдстЕхе сего г. Управлявшш Морскимъ Министер- 
ствомъ Адмиралъ М'Ьтлинъ поручилъ находившемуся загра- 
ницею, при прхем'Ь л'Ьсов'ь отъ Бугенгагена, Подполковнику Ге- 
зехусу прхискать изъ находяш,ихся уже въ портахъ Пруссш 
большем'Ьрныхъ дубовыхъ л'Ьсовъ, годные на принципальные 
члены судовъ, величиною не менЬе 70 куб. Фут. въ каждомъ 
кряж'Ь. 

На основаши данныхъ, сообщенныхъ Подполковникомъ Ге- 
зехусомъ, о разм'Ьрахъ, количеств-Ь и ц1Ьнахъ большем'Ьрныхъ 
дубовыхъ Л'Ьсовъ, пр1исканныхъ ими, Департаментъ полагалъ: 

1) РазрЬшить Подполковнику Гезехусу и эксперту КауФ- 
ману купить приторгованный ими дубовый л'Ьсъ, въ количеств'Ь 
до 150 т. куб. фут., сл-Ьдующихъ размЬренш: ^ 

а) Отъ 180 до 250 ф. по 2 р. 10 к. за куб. ф.^ з/ 
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съ гЬмъ, чтобы этотъ л'Ьсъ доставленъ былъ сюда самими про- 
давцами, съ обязанностью застраховать грузы; чтобы въ слу- 
чае гибели груза продавцы отыскивали убытки, не вводя Мор- 
ское Министерство въ переписку по этому предмету, и чтобы 
они согласились посл'бднш платежъ, въ разм'Ьр* V^всей суммы, 
получить не прежде, 1;акъ по доставк* л'Ьсовъ въ С, Петер- 
бургъ; и 

2) Потребную на эту операцш сумму, до 201.000 руб. 
сер., отпустить изъ 675.000 р., ассигнованныхъ на заготовде- 
ше лЬсовъ въ 1860 г. 

Докладъ объ этомъ Департамента былъ внесенъ въ Адми- 
ралтействъ-Сов-Ьтъ и утвержденъ Сов'Ьтомъ, по журналу 20 
Февраля 1860 года ст. 21.557. 

На семъ основанш, 2-го Марта 1860 года, дано было 
предписаше Подполковнику Гезехусу о покупкЬ больптем^р- 
ныхъ дубовыхъ л'Ьсовъ, а 5-го Марта объявлено Департа- 
менту, что постройка трехъ Фрегатовъ изъ казеннаго л'Ьса 
отменяется, и посему д^Ьломъ о покупк'Ь большем'Ьрныхъ дубо- 
выхъ л-Ьсовъ сл'Ьдуетъ прхостановиться. 

Объ этомъ тогда же дано было знать Подполковнику Ге- 
зехусу, который, 11-го Марта, ув'Ьдомилъ, что на покупку 
150 т. куб. фут. заключено уже условхе съ купцами Нейма- 
номъ и Манкевичемъ въ Штетинй и Данциг'Ё, выдано въ за- 
датокъ 20 т. р. с. и некоторая часть л^совъ уже принята, а 
посему онъ не видитъ возможности вовсе прекратить эту по- 
купку, безъ значительныхъ убытковъ дляМорскаго ведомства. 

Посему разрешено было Подполковнику Гезехусу продол- 
жать пр1емъ ЛЬСОВЪ, но стараться, по возможности, умень- 
шить количество большем'Ёрныхъ штукъ, такъ какъ въ нихъ 
не предстоитъ особой надобности. 

По сей операцш въ 1860 году доставлено: большем^р- 
ныхъ дубовыхъ л^соБЪ 35.934, плансовъ — 10.922 и де- 
ревьевъ меньшаго размера — 5.134, всего 51.990 куб. Фут. 
Деньги, сл'1^довавш1я за этотъ л'Ъсъ^ выдавались нашею миссхею 
въ Берлйн^&, чрезъ тамошйихъ банкировъ, векселями на имя 
гЬхъ лицъ, у которыхъ л'Ьс'Ь былъ купленъ, по.счетамъ, за- 
свид'Ьтельствованнымъ Гг. Гезехусомъ и Кауфманомъ. Окон- 
чательный разсчетъ по настоящей операщи составляется. 
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и б) Д&оряныномь Фелейзеномь. 

Вм-ЬсгЬ съ поручешемъ Подполковнику Гезехусу пр1искать 
за границею партио больше1гЬрныхъ дубовыхъ л^^совъ и от- 
крыть на нихъ ц'1&ны, предложено бьио дворянину Фелейзену 
не найдетъ ли онъ возможнынъ доставить къ зд-Ьшнеиу Адми- 
ралтейству до 50 т. куб. фут. больше1гЬрныхъ курляндскихъ 
дубовыхъ Л'§СОВЪ. 

Г. Фелейзенъ изъявилъ на это готовность, съ тЬмъ, что- 
бы за л'1^са, которые онъ поставить, ему заплачены были г]^- 
же Ц'бны, по коимъ предполагается купить же таковые л^са за 
границею, чрезъ Подполковника Гезехуса и эксперта Ка- 
уфмана. 

На это предложеше г. Фелейзена последовало соглас1е 
г. Управлявшаго Морскииъ Министерствомъ Адмирала М'Ьт- 
лина, а съ г. Фелейзена тогда же взята была подписка, что 
онъ обязывается поставить къ С. Петербургскому Адмирал- 
тейству, въ навигащю 1860 года, до 50 т. куб. Фут. дубо- 
выхъ л-Ьсовъ ткхъ разм1^ровъ, въ той пропорщи и по ц'§намъ, 
как1Я означены въ пом'Ёщаемой всл-Ьдъ за симъ таблиц'^. 

А) Отъ 180 до 250 к. ф. въ штук-Ь, по 2 р. 10 к, ч ^ 

за Футъ. I % I 

» 100 » 180 » 3» 1 р. 76 к. » » / | 

и Б) » 75 » 100 » » 1 » 40 . « ь }% 1 

» 50 » 75 » » 1 ^ 20 • » » } % I 

Одновременно съ ходатайствомъ объ утверждети покупки 
большеы'Ьрныхъ дубовыхъ л'1совъ чрезъ Подполковника Гезе- 
хуса и эксперта КауФмана, испрашивалось разр'Ёшете Адми- 
ралтействъ-Сов'&та на заклю^еше контракта съ дворяниномъ 
Фелейзеномъ. 

Находя ц^ны Фелейзена за курляддсюй дубъ, одинаковыя 
съ ц-Ьнами Гезехуса и КауФмана, невыгодными для казны, и 
не усматривая изъ представлев1я въ какихъ именно м'Ёстахъ 
Курлянд1и ваготовленъ и гдЬ находится дубъ, предлагаемый 
Фелейзеномъ, а также п другихъ подобныхъ св^х^вш^ коими 
обусловливается ц'бнностьл^са, Адмиралтействъ-Сов']^тъ (жур. 
20-го Февраля ст. 21.557) поручилъ Департаменту по собра- 
ши означенныхъ св^дёшй, войти въ сношеше съ Фелейзеномъ 
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о пондженш объявленныхъ имъ цЬнъ и о резудьтат1^ д1^йств1й 
Департамента войти въ Сов^тъ съ новымъ представлен1емъ. 

Г. Фелейзенъ отказался, какъ отъ понижешя цкпъу такъ и 
отъ отм']^ны поставки л^са, по случаю миновашя въ ономъ осо- 
бенной надобности, всл1&дств1е отм'Ьны постройки Фрегатовъ. 

Л'Ьсъ, который г. Фелейзенъ обязался поставить, онъ 
предполагалъ взять изъ партш, заготовленной въ Ковенской 
губерти и перевезенной уже, на подводахъ, на разстояши 100 
верстъ, въ ближайшш отъ м'Ёста рубки порть Мемель. 

Въ сравнеши съ поставкою л-Ьса Подполковникомъ Гезе- 
хусомъ и экспертомъ КауФманомъ, г. Фелейзен.ъ долженъ былъ 
нести излишн1е противу первыхъ расходы, какъ то: на гербо- 
вую бумагу, на полученхе залоговъ, на выгрузку л'Ьсовъ. 

Принимая въ соображеше эти расходы, а также и то об- 
стоятельство, что при платеж* ему денегъ , Морское ведом- 
ство не несетъ потери на курсЬ, которую оно должно было 
им-бть при перевод-Ь денегъ за границу, по операщи Гезехуса 
и КауФмана, оказывалось, что ц*ны Фелейзена ниже цёнъ 
КауФмана. 

Между т^мъ самый л-Ьсъ, будучи заготовленъ въ Ковен- 
ской губернш, не долженъ уступать въ своихъ качествахъ 
польскому дубу. 

Хотя въ большем^&рныхъ дубовыхъ л'Ьсахъ не предстояло 
уже особенной надобности, но какъ заготовлевхе ихъ въ за- 
пасъ могло быть допуп^ено, и, кром* того , на Морскомъ в*- 
домств']^, какъ изволилъ выразиться Его Императорское Вы- 
сочество Генералъ-Адмиралъ, лежала нравственная обязан- 
ность предоставить Фелейзену, согласно сделанному ему пред- 
ложен1ю и взятой отъ него подписки, поставку 50 т. куб. ф, 
большем'брныхъ дубовыхъ л'Ьсовъ, то, по симъ уваженхямъ, 
внесенъ былъ въ Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ докладъ о разрАше-, 
ши заключить съ дворяниномъ Фелейзеномъ контрактъ на по- 
ставку означенныхъ л^совъ, на что и последовало согласхе Ад- 
миралтействъ-Сов'Ьта (журн, 27 Мая 1860 года ст, 21.694). 

Контрактъ заключенъ 23 1юня, но г. Фелейзенъ, не ис- 
полнилъ обязательства, по независящимъ , какъ онъ объяс- 
няетъ, отъ него причинамъ. 
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О загото1меи1|| гоищурлеепвго враснаго 

дерева. 

Для постройки при с. Петербургскомъ Адииралтейств'Ё 
двухъ клиперовъ, по исчисдешю Инспестора кораблестроитель- 
ныхъ работъ зд'Ьшняго порта, требовалось, между прочпмъ, 
гондурасское красное дерево въ количеств* до 5.700 куб. ф. 

Въ С. Петербург* можно было купить это дерево по 
ЗУ, РУб- за куб. фут., въ кряжахъ до 22 ф. длиною, тогда какъ 
на клипера требовались брусья преимущественно бол'Ье 22 Футъ. 

Въсл-Ьдствхе этого, съразр'Ьшешя г. Управляющаго Мор- 
скимъ Министерствомъ, гондурасское красное дерево, въ коли- 
честв* 7.141/4 куб фут., прюбр*тено въ Англ1и, чрезъ Капи- 
танъ- Лейтенанта Пещурова, и обошлось, съ доставкою сюда, 
по 1 р: 72 коп. сер. за куб. фут., всего за 12.306 р. 96 коп. сер. 

О 11р1оФр'Ьте11||1 ор1Ьжовшго дерева. 

По соображешямъ Инспектора кораблестроительныхъ ра^ 
ботъ С.-Петербургскаго порта, для разныхъ под*локъ на Фре-- 
гат* «Александръ-Невсшй», требовалось ор'Ьховаго дерева до 
427 куб. футъ. 

Л*сная контора Бенардаки предлагала продать ореховое 
дерево, по 4 р. 71 к. сер. за куб. футъ; но какъ Департаментъ 
пр1обр*талъ уже ореховое дерево, заграницею, по 2 р, 50 к. 
сер. за куб. Фут., то и въэтотъ разъ оно было куплено за гра- 
ницею же, чрезъ Корабельнаго Инженера Подполковника Ге- 
зехуса, въ количеств* 1.012 куб. Фут. 6 дюйм., съ доставкою 
сюда, за 2.315 руб. 25 коп. сер., т. е. по 2 руб. 25У^ коп. за 
футъ. 

О ир1обр'Ьтев1и яеневыжъ деревъ для вееелъ* 

Въ 1юн* м*сяц* 1860 года, предъ отправлешемъ за гра- 
ницу Подполковника Гезехуса для пр1ема л*совъ отъ торгова- 
го дома Бугенгагенчг и К°, ему поручено было купить моле- 
дыхъ ясневыхъ деревьевъ для веселъ. 

Подполковникъ Гезехусъ, вм*ст* съ л*снымъ экспертомъ 
Морскаго в1Ьдомства КауФманомъ, найдя доставляемый изъ 1*- 
совъ Царства Польскаго и Германш ясневыя деревья несоот- 
в*тствуюп;ими для вышеозначеннаго употребленГя, купили весла 
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въ Годланд1и, почти :въ обд'Ьланномъ вид'Ь, и^ъ американскаго 
молодого ясеня, соедоняющаго въ себ'Ь^ хорош1Я качества, тре- 
бующхяся для этого рода назначен1я, т. е. плотной, упругой и 
легкой древесины, прямослойные и безъ сучьевъ. 

Всего ими ирхобр^тено 320штукъ, изъ числа которыхъ 
173 штуки уже доставлены сюда и, заключая въссб* 2.974 по- 
гонныхъ фута, обошлись въ 594 р. 80 коп. 

О пр1обр'Ьтен1н курляндекнжпь дуФовыжъ л'Ъ- 
еовъ у купца Краузе. 

Рижскш купецъ Краузе предложолъ Департаменту купить 
у него курляндскихъ дубовыхъ л-Ьсовъ около 70 т. куб. Футъ. 

По осмотр* л-Ьсовъ Краузе особою Коммиссхею изъ Кора- 
бсльныхъ Инженеровъ, при участ1и Инспектора кораблестро- 
йтельныхъ работъ зд'Ьшняго порта, найдено, что предлагаемый 
купцомъ Краузе въ продажу дубъ доброкачествененъ и принад- 
лежитъ къ той же пород* л'Ьсовъ, къ какой сл'Ьдуетъ относить 
дубъ Фелейзена; и что по своимъ разм-Ьрамъ и виду, можетъ 
быть употребленъ на постройку клиперовъ, а некоторые, бол'Ье 
значительные кряжи, и на члены Фрегатовъ. 

Не им*я особенной надобности въ малом^рномъ л*с*, Де- 
партаментъ предложилъ г. Краузе продать только ту часть при- 
надлежащей ему парт1и, которая заключаетъ въ себ* деревья: 
вО'первыосъ, совершенно здоровой и твердой древесины, и, ва- 
вторыхь, большихъ разм'Ьровъ, такъ, чтобы самыя малыя де- 
ревья заключали въ себ* не мен'Ье 30 куб. Фут.; а въ общей 
сложности не мен*е 60 куб. Футъ въ каждой штук*. 

Купецъ Краузе, соглашаясь на этопредложеше, назначилъ 
Ц'Ьну дубу по 75 к. за куб. Фут., съ его доставкою въ Адми- 
ралтейство. 

Находя эту ц*ну выгодною, Департаментъ, для пополнешя 
д*сныхъ запасовъ, пршбр'Ьлъ отъ Краузе, съ разр-Ьшешя г. 
Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, одобреннаго Его 
ИмпЕРАторскимъ ВысочЕствомъ Генералъ - Адмираломъ, 
31.636У^2 куб. фут. болыием/ърныхъ, по 75 коп. за фут.; 2.910 
фут. 10 д. погибистыхъу по 70 к. сер. за куб. футъ; всего на 
25.763 руб. 8 коп, сер. 
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Въ ФеврагЬ 1г^я1г6 1 860 г. Архавгельсшй Бтпецъ Брава- 
новъ предложить Морскому ведомству кувпъ у него до 4.160 
штукъ дубовыхъ досокъ. 

По осввд'Ьтельствовшш этшхъ досокъ Комншсаею ддя пр!- 
ема л^совъ кь С.-Петербургсконъ порту* Конмнссхя, между 
прочгмъ, донесха, что доски значжтельно сухв, годвы на под-Ьл- 
кн цо мастерствамъ: пиюпочному, столярному н вупорному н 
прюбр^теше нхъ къ Адмвралейству не будетъ -лшннмъ. 

Посему разрешено бьио купить у Браванова дубовыя дос- 
ки по сх&дующимъ ц'Ьнамъ: за доски длиною отъ 20 до 30 ф., 
при толщин1^ отъЗ до 4*2 дюймовъ и ширинЬ ненет^е Юхюн- 
мовъ, по 1 руб. 20 коп.; а длиною отъ 10 до 20 Фут., шири- 
ною не иен'1&е 8 дюйм., при той же толщине, — по 1 руб. 15 коп. 
за куб. футъ, съ доставкою въ Адмиралтейство. 

При этомъ сообщены бьид председателю упомянуг)>1 Ком- 
МИСС1И подробный правила браковки и сортировки досокъ. 

На этомъ основаши принято отъ купца Браванова только 
сто сарокъ двп> доски, заключаюпця въ себ^ съ небодьшпмъ 
557 куб. фут., за что заплачено 641 р. 99 к. 

1) О заготовлевйя еосновыжпь Фревевъ. 

1) Въ 1860 году Департаментъ въ первый разъ приступилъ 
къ заготовлешю сосновыхъ л1^совъ въ значительномъ колнче- 

СТВ'Ь. 

Правила о пр1ем'6 и браковки корабельныхъ .г1^совъ, въ 
томъ числ'6 и сосновыхъ, заготовляемыхъ для Морскаго в-Ь- 
домства распоряжетемъ Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ, составлены были въ 1854 году особою Коммисс1ею и 
утверждены по обоюдному соглашешю Министерствъ Морскаго 
и Государственныхъ Имуществъ. 

Въ 1859 году, по случаю возложен1я на Морское в-Ьдом- 
ство обязанности самому заготовлять для себя.л1&са, означен- 
ный правила признано было полезнымъ пересмотр'Ьть и съэтою 
ц'блью, правила, съ зам1&чан1ями на нихъ спещалистовъ , пре- 
провождены въ Караблестроительный Техническш Комитетъ. 

Комитетъ еще не окончилъ возложеннаго на него поруче- 
шя , а между т"]^мъ, услов1я браковки сосноваго л1са, достав- 



— 141 ^ 

1яемаго въ морское В'бдомства изъ казеаныхъ л'ёсныхъ дачъ, 
оказывались весьма снисходительными для того, чтобы шхъ мо- 
жно было применить, безъ ущерба для Морскаго в1&домства, 
къ заготовлешю сосноваго жЬсв. съ подряда, чрезъ вольныхъ 
промышленниковъ, т-Ьмъ бол-бе что Кронштадтсгай и С.-Петер- 
бургсшй порты требовали, чтобы сосновыя бревна преимуще- 
ственно были заготовлены годный на палубныя доски. 

Посему Председатель Кораблестроительнаго Технячеокаго 
Комитета, по просьб* матерхальной чдсти Кораблестроитель- 
наго Департамента, сообщилъ правила на основанш коихъ, по 
его мн-Ьтю, сл^дуетъ производить браковку сосноваго л4са, 
для распиловки на палубныя доски. 

На основан1и этихъ правилъ составлены были услов1я, для 
вызова желающихъ принять на себя по этимъ условгямъ по- 
ставку въ Морское в-Ьдомство сосновыхъ бревеиъ. 

Между гбмъ, въ Август* м^сяц* 1860 года пом*щикъ Ага- 
Фоновъ вызвался поставить для С.-Петербургскаго Адмирал- 
тейства парт1ю сосновыхъ бревенъ въ числ* 2.071 штуки. 

Какъ въ это время еще только предполагалось сделать вы- 
зовы къ торгамъ на поставку сосновыхъ бревенъ, то, до окой- 
чашя торговъ, нельзя было вывести заключен1я, ^ъ какой сте- 
пени выгодно предложеше помещика АгаФОнова, почему оно и 
было оставлено безъ последств1й. 

Въ Сентябре г. АгаФОновъ вновь обратился въ Департа- 
ментъ съ предложен1емъ купить у него партхю сосновыхъ бре- 
венъ, по пониженнымъ, противу перваго предложешя, ц*намъ, 
съ гбмъ, чтобы л^съ принять былъ отъ него до закрыт1я на- 
вигащи 1860 г., и что если его д*ны окажутся выше т*хъ 
ц'Ьнъ, которыя состоятся на сосновыя бревна на торгахъ, то 
расчитать его по этимъ ц'Ьнамъ. 

1^къ С.-Петербургскш и Кронштадтскш порты преимуще- 
ственно требовали сосновые бревна для распиловки на палуб- 
ныя доски, то сд'1^ано было распоряженхе объ освид-Ьтельство- 
ваши парт1и сосновыхъ бреценъ АгаФОнова, для удостов'Ьре- 
Н1Я въ какой степени годенъ этотъ л']^съ на распиловку въ па- 
лубныя доски. 

Въ сл'Ьдствхе сего, пом'Ьвдикъ АгаФОдовъ объявилъ, что, 
предложивъ купить у него парт1ю сосноваго л'Ьса, онъ им'Ьлъ 
въ виду, что этотъ л^съ пойдетъ на общ1я Адииралтейсшя на- 
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юмство будетъ платуть 20'^ баг1е протяжу 11й1гъ. Боторыс 
состоятся на торгахъ на простозванныя бренна. 

На этяхъ тсдов1Ягь. н чтобы не терять аревеп на пронз- 
волство вызововъ гь новыхъ торгаагь, Деоарташенгъ пржгда- 
01адъ нзвЬствыхъ зд^сь хйсоторговцевъ. орнсдать запечатан- 
ныя объявлены съ обозяачешемъ рйпмтельныхъ ц1аъ . по ко- 
торымъ оня яогтть взять на себя поставну ошаченныхъ хксовъ. 

Въ назначенный лень получены бьин только лва объдвлешя, 
оть Почетнаго Гражханваа Смврнова, н отъ 1-н гвдьдш вупца 
Русанова, ц1ны Еотораго значительно былн дешевле ц^нъ 
Схнрнова. 

По уб*жден1ю Департамента, Русановъ даль подовску. что 
онъ прнннхаеть на себя поставку : во-первыхъ^ сосновыхъ бре- 
венъ, на объявленныхъ Департаыентомъ услов1яхъ, со сбавкою 
съ предложенныхъ нлъ ц^нъ 1 3% съ тЬыъ, что есл при нс- 
чнслешв ц1;нъ на каяцын сортъ бревенъ окахутся дробя, то 
он! отбрасываются, н, во-еторыхь, дубовыхъ шлюпочныхъ 
шпангоутовъ н кннцъ, по ц!намъ объявленнымъ нмъ, есля по- 
ставка ^2 оныхъ будеть отсрочена до будущаго 1862 года. 

Изъ 675.000 руб. сер. предоставленныхъ Морскому Мння- 
стерству на 1861 г., на л^сныя операщн, на заготовлеше сосно- 
выхъ х1совъ могло быть употреблено не бол'Ье 185.000 руб. 

ПжЬя это въ виду, н првнямая въ соображете^ яо-первьил^ 
что къ 1-му Сентября 1860 года сосновыхъ бревенъ въ на- 
ЛП1Я состояло при С.-Петербургскомъ портЬ 21.446. а при 
Кронштадтсвомь 25.848 штукъ, я, ео-вторыхъ, что расходъ 
сосновыхъ бревенъ, по трехъ-л1^тней слохностя, составлять 
для С.-Петербургскаго порта до 29 т. и для Кронштадтскаго 
до 17 т. деревъ, Департаментъ призналъ возмохнымъ ограни- 
читься въ 1860 г. заготовкою 18.686 бревенъ, не считая въ 
томъ числ! 1.264 шт., купленныхъ у помещика АгаФонова, на 
палубныя доски; 

Такимъ образомъ подрядъ на поставку 18.686 сосновыхъ 
бревенъ и до 500 штукъ дубовыхъ кницъ и шлюпочныхъ 
шпангоутовъ иогъ простираться, считая 20%, которые следо- 
вать будутъ за бревна, удостоенный въ о^споловку на палуб- 
ныя доски, до 150.000 руб. сер. 

Ц-Ьны Русанова дешевле ц^иъ справочныхъ, но дороже 
ц^нъ казеннаго заготовлешя Департамента Корабельныхъ ^['1^- 
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совъ на 49.122 р., при чемъ сл^дуетъ им*ть въ виду, что Де- 
партаментъ Корабельныхъ Л'Ьсовъ заготовлялъ л1^съ казен- 
ными людьми. 

На этомъ основан1и Департаментъ полагалъ : 

1) Заключить съ Русановымъ контрактъ, согласно съ предъ- 
явленными на торгахъ кондищями и съ данною имъ подпискою, 
на поставку сосновыхъ бревенъ и дубовыхъ кницъ и шлюпоч- 
пыхъ шпангоутовъ, всего примерно на сумму до ста пятиде- 
сяти тысячъ руб. сер., бол'Ье или мен'Ье. 

2) Относительно им^ющагося въ Кронштадт* налич1Я со- 
сновыхъ бревенъ, поступить такъ : изъ этихъ бревенъ выбрать 
всЬ т*, который годны для кораблестроительныхъ работъ, и 
оставить въ тамошнемъ поргЬ ; толстом^рные же доставить въ 
зд'Ьшшй портъ, для употреблен1я на исправлеше элпнговъ, спу- 
сковыхъ Фундаментовъ, и на друпя надобности. 

Представлеше объ этомъ Департамента з^тверждено Адми- 
ралтействъ-Сов-Ьтомъ (журн. 7-го Декабря 1860 г. ст. 21.895). 

и 3) О покупв'Ь еоеновыжпь п еловыжпь бревенъ 
для Адмиралтейевнжпь Ияпоревпжъ Заводовъ* 

Для Адмиралтейскихъ Ижорскихъ Заводовъ требовалось 
сосновыхъ бревенъ: въ 1860 году — 2.000 штукъ, длин. 4 и 3 
саж., толщ. 6 и бУз верш., и въ 1861 году, той же длины, при 
толпхин* отъ 6 до 7У2 вершк., 1.200 сосновыхъ п 965 ело- 
выхъ бревенъ. 

Какъ изъ числа 3.189 штукъ сосновыхъ бревенъ, должен- 
ствовавшихъ быть сплавленными въ 1859 г. къ С.-Петербург- 
скому порту, изъ Балтшскаго Округа, не заключалось бревенъ 
той толш,ины, какой они требовались для Ижорскихъ Заводовъ, 
то оказалось необходимымъ въ число бревенъ, въ коихъ озна- 
ченные заводы им'Ьли надобность, заготовить, съ подряда, 800 
штукъ сосновыхъ и 1.000 штукъ еловыхъ бревенъ. За первый 
заплачено 1.800 руб. сер., а за вторыя — 1.875 рублей. По- 
купка сосновыхъ бревенъ обошлась дешевле Ц'Ьнъ, открытыхъ 
чияовникомъ Департамента на 550 руб., т'Ьхъ, по коимъ та- 
ковыя бревна 'заготовлялись Департаментомъ Корабельныхъ 
Л'Ьсовъ на 415 и открытыхъ начальникомъ заводовъ на 150 р.; 
а еловыхъ, дешевле Ц'Ьнъ, по копмъ эти бревна заготовлялись 
Департаментомъ Корабельныхъ Л'Ьсовъ, на 677 руб. 50 коп. 

10 
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Поставку сосновыхъ бревенъ яля Ижорскнхъ заводовъ, на 
1861 годъ, принять на себя Царскосельстн 1-н гяльдхн кунецъ 
Русановъ, съ тбмъ, чтобы за этн бревна ему уплачено было 
по ц-Ьнамъ ннсшшъ изъ ц^нъ : еоравочныхъ, среднеслохныхъ 
казеннаго заготовленЁя, оставшихся на торгахъ и тЬхъ, по 
кошгь пок}'палсь бревна у него самого въ 1860 году, съ 
уступкою 2%. 

Согласно съ этомъ услов1еиъ и какъ ц1^ны, по какимъ ио- 
купались у Русанова сосновыя и еловыя бревна въ 1860 г. 
оказались ниже вс^хъ остальиыхъ ц'1^нъ, он^ были приняты въ 
основан1е при расчете съ ннмъ за поставку упомянутыхъ 1.200 
штукъ сосновыхъ и 965 еловыхъ бревенъ, для Адмвралтеи- 
скнхъ Ижорскихъ Заводовъ. 



На выгрузку, выкатку и уборку л^совъ, доставленныхъ въ 
С.-Петербургъ и Кронштадтъ пзъ Нвзоваго Округа и частью 
изъ Курлянд1И и пзъ-за границы, заключенъ былъ контрактъ 
съ однвмъ лицомъ, по тЬмъ же уважен1ямъ, как1я заставили 
предпочесть эту м-Ьру заключешю отд'бльныхъ контрактовъ на 
выкатку, выгрузку и уборку отд-Ьльныхъ парт1Й л^совъ, и ко- 
торыя изъяснены въ отчете за 1859 г. 

Подрядъ остался за купцомъ Быковымъ, всего выгружено, 
выкатано и убрано въ стабеля 783.540 куб. флт., за что за- 
плачено 21.720 р. % коп. 

Уборка л'Ьсовъ производилась согласно съ категорнческимъ 
разд-Ьлешеиъ оныхъ, составленнымъ Генералъ-Ма1оромъ Дмит- 
р1евымъ 1. 

Въ 1860 году доставлено въ Кронштадтъ пзъ С.-Петер- 
бурга съ выкаткою тамъ на берегъ и уборкою на и^сто со- 
сновыхъ и еловыхъ бревенъ 83.948 пог. саж. и 232 кницы, 
за что заплачено 11.595 руб. 63 коп. 

Операщя эта противу прежняго времени обошлась дешевле 
на 879 руб. 50 коп. 

Для снабжен1я же Кронштадтскаго порта дубовымъл^^сомъ, 
туда направлены бьии прямо н^которы»суда,сл^довавш1я изъ 
портовъ Балт1Йскаго моря съ грузами дубовыхъ л-ёсовъ Бу- 
генгагена, Фелейзена и частью большем'Ьрныхъ дубовыхъ л^- 
совъ купленныхъ чрезъ Подполковника Гезехуса. 
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Такимъ образомъ до закрытая навигащи въ Кронштадтск1& 
порть доставлено дубоваго хЬса 92.000 куб. Футъ. 

О разеортировю'Ь казанекижпь и курлянд-^ 
екижпь л'Ьеовпь^ иреа&нижъ заготовокгь» 

Въ отчет* за 1859 г. сказано, что приступлено было кь 
соображен1ямъ о томъ, какое дать назначен1е этямъ л-Ьсамъ , 
т. е. оставить ли ихъ въ Адмиралтейств-Ь на поделки ила 
продать. 

Изъ св'&д1^нш и мн^&н^й, доставленныхъ назначенными по 
этому предмету Коммисс1Ями, оказалось: 1) что казанскаго и 
курляидскаго дуба прежнихъ заготовокъ, удостоеннаго за Фау- 
тами въ негодность, находится въ налич1И на Охт'6 около 83 т., 
а въ Новомъ Адмиралтейств* до 94 т. куб. Фут., всего до 
177 т. куб. фут., въ томъ числ* значительное число длинныхъ 
кряжей, отъ 16 до 40 фут.; 2) что если продать весь означен- 
ный л'Ьсъ, то для т*хъ работъ при судостроен1и, на который 
употребляется Фаутный дубъ и коротком'Ьрный, понадобится 
прхобр'Ьтать дубъ съ воли, по ц-Ьнамъ гораздо выше гЬхъ, за 
которыя можно надеяться продать настоящ1Й л'Ьсъ; и 3) что 
часть казанскаго дуба, находящагося въ Новомъ Адмиралтей- 
ств'Ь, можетъ быть отправлена въ Кронштадтсюй портъ, гд* 
этотъ дубъ будетъ съ пользою употребленъ на исправлен1е су- 
довъ и на второстепенный надобности по судострренш. 

Посему Департаментъ полагалъ сделать сл'Ьдующхя распо- 
ряжен1я: 

1) Осмотреть весь дубъ, подлежащш разборке. 

2) Произвести браковку кряжей, чрезъ браковщиковъ л1&- 
совъ, совм1^стно съ корабельными инженерами. 

3) Обракованный дубъ подвергать распиловк'Ь на такхе, по 
указашю корабельныхъ ииженеровъ, кряжи, брусья и доски, 
как1е окажется возможнымъ выправить изъ настоящихъ кря - 
жей, когда отъ нихъ отняты будутъ всЬ Фауты, дляупотребле- 
В1я ихъ въ новомъ вид'Ь на работы по кораблестроенш, сто- 
лярству, шлюпочному, блоковому и купорному мастерствамъ. 

4) Тотчасъ по р11Спиловк'Ь, разсортировывать, размечать 
и перенумеровывать каждую штуку,, смотря пото^му употреблс- 
шю, какое изъ нея можетъ быть сделано. 

10* 
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5) Уборку разсортированнаго и распиленнаго дуба произ- 
водить, по категор1ямъ, къ которымъ пггуки будзть подходить, 
въ особыя пом-Ьщешя, приготовленныя для того заблаго- 
временно. 

6) Предварительно приступлетя ь-ъ работанъ по этой опе- 
рацш, устроить: а) пильыыя ямы, въ удобныхъ м'1^стахъ и пре- 
имущественно подъ навесами; б) временный жел'1&зныя дорога 
отъ м'Ёста нын1^шняго хранен1я дуба къ пильньшъ ямамъ и отъ 
оныхъ къ м-Ьстамъ уборки разсортированныхъ штукъ; в) гЬ- 
лежкн для перевозки дуба по жел^знымъдорогамъ,съ помощью 
лошадей, и г) определить число валовыхъ рабочихъ и лошадей, 
которыя потребуются для настоящей операд1и. 

7) Для усп^шнаго производства этой операщи поручить ее, 
по Новому Адмиралтейству, подъ непосредственное наблюдете 
п отв-Ьтствеиность помощника Капитана надъ портомъ, Капи- 
танъ-Лейтенанта Кузнецова, а на Охтенской верФи, Капитана 
2-го ранга Гагмана, съ назначешемъ въ нхъ распоря2кен1е и 
по ихъ выбору: двухъ корабел ьныхъ инженеровъ, двухъ офи- 
церовъ ластовыхъ или рабочихъ экипажей, двухъ браковщп- 
ковъ л.Ьсовъ, по шести способныхъмастеровыхъ,подвастрое- 
выхъ унтеръ-ОФицера рабочихъ эквпажей и по одному писарю, 
къ каждому и съ отпускомъ въ в^д^нхе гг. Кузнецова и Гаг- 
мана денегъ, потребныхъ для найма мастеровыхъ, рабочихъ п 
лошедей, съ т*мъ, чтобы въ израсходованш этихъ денегъ они 
представляли отчетныя ведомости по м'Ьсячно, и чтобы наемъ 
людей и лошадей былъ производпмъ въ добавокъ къ тому числу 
казенныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, какое портъ въ состояшп 
будетъ уд'Ьлпть для означенныхъ работъ. 

8) Къ работамъ по этой операщи приступить немедленно, 
съ т^ми средствами, кашя пм'Ьетъ портъ; по м^р* же дМствп- 
тельной надобности усиливать эти способы наймомъ рабочихъ 
и лошадей. 

9) По окончан1и операщи гЬ дубовые л4са, которые бу- 
дутъ распилены, выписать прежними звашями въ расходъ, а 
новыми наименовашями и числомъ кубическихъ Фут. записать 
на приходъ. 

Предварительно представлен1я обстоятельствъ настоящаго 
Д'Ьла на усмотр-Ьше г. Управляющаго Морскимъ Минпстер- 
ствомъ, поручено было Капитану 2-го ранга Гагману доста- 
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вить соображешя о числ-Ь рабочихъ людей и инструментовъ и'* 
о количеств* матер1аловъ, кагае потребуются для разсортиров- 
ки, распиловки и уборки Фаутнаго дуба, находящагося на Охт-Ь. 

Изъ соображешй г. Гагмана оказалось, что, кром-Ь незна- 
чительнаго числа матерхаловъ и н-Ькоторыхъ инструментовъ» 
понадобится пилыциковъ въ сложности одного дня 3.500 чело- 
в-Ькъ и валовыхъ рабочихъ 15.000 челов'Ькъ. 

Сл1Ьдовательно почти тоже число рабочихъ потребуется для 
разсортировки и уборки л^Ьса, находящагося въ Новомъ Адми- 
ралтейств*, такъ какъ количество его превышаетъ им-Ьющееся 
на Охт* только 11т. куб. Футъ. 

Но какъ для исполнешя настоящей операщи предполагается 
предоставить некоторый друНя средства, которыя значительно 
облегчатъ работы, то можно 4?азсчитывать, что, при уд^леши 
отъ порта н-Ькотораго числа пильщиковъ и валовыхъ рабочихъ, 
наемъ для этой операц1и рабочихъ съ воли можно будетъ огра- 
ничить по обоимъ Адмиралтействамъ до 4,000 челов. пильщи- 
ковъ и до 20.000 челов. рабочихъ въ сложности одного дня, 
что, полагая первымъ по 75 коп., а посл'Ьднимъ по 50 коп. въ 
депь, составитъ сумму до 13.000 рублей. 

Его Императорское Высочество Генералъ - Адмиралъ, 
одобривъ таковыя предположенгя Департамента, изволилъ при- 
казать, чтобы гг. Гагманъ и Кузнецовъ, во всЬхъ т*хъ слу- 
чаяхъ, когда встр Ьтятъ затруднеше въ сортировк* л'Ьса, обра- 
щались бы къ главному смотрителю л-Ьсовъ зд*шняго порта, 
Подполковни1{у Албенскому. Къ работамъ по настоящей опо- 
рацш приступлено въ конц* 1860 года, и по 1-е Января 1861 
года разсортировано дуба въ Новомъ Адмиралтейств-Ь 59 штукъ, 
въ количеств-Ь 4.648 куб. фут., на что израсходовано 161 руб. 
. 15 коп., и на ОхгЬ 36 штукъ въ количестве 4.570 куб. Фут., 
при чемъ употреблено только 12 рублей. Разность въизрасхо- 
дованныхъ Адмиралтействами суммахъ происходить отъ того, 
что на Охт-Ь преимущественно были употреблены казенные 
мастеровые. 

О еФереа&ен1и начтовыжпь деревъ. 

Въ отчет Ь за 1859 годъ было упомянуто, что для сбере- 
жен1я мачтовыхъ деревъ не имЬется удобпыхъ бассейновъ, а 
существующ1е обмел'Ьли и требуютъ улучшенш. 
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Баластъ, погружаюпцй пютъ, лежатъ на тонкихъ доскахъ, по- 
ложенаыхъ поперегъ плота, но такимъ образомъ, чтобы онъ 
ни въ какомъ случаЬ не касался самыхъ деревьевъ. Плоты по- 
гружены на столько, что почти весь баластъ находится надъ 
поверхностью воды, но при этоиъ наблюдается, чтобы деревья 
отнюдь не обнажались. Чтобы достать изъ плота какое ннбудь 
дерево, сннмаютъ баластъ, лежапцй надъ этимъ деревомъ, и 
оно выводится въ бокъ, не разрушая плота. Надъ каждымъ 
плотомъ находится дощечка съ надписью : откуда доставлены 
деревья, годъ ихъ погрузки, и главные разм-Ьры. 

Мачтовый л^съ постоянно находится въ бассейнахъ и изъ 
нихъ уже идетъ прямо въ Д'Ьло. ^ 

Итал1янск1п дубъ складывается прямо въ сараи, а Фран- 
цузскш — остается въ вод'Ь не мен'Ье 3-хъ л-Ьтъ, и потомъ уже 
к.1адется въ сарап. 

Затопливан1е иачтовыхъ деревъ въ илъ, блязъ береговъ, 
представляетъ преимущество предъ способомъ хранешял-Ьсовъ 
въ бассейнахъ, въ томъ отношен1п, что не требуетъ гЬхъ зна- 
чительныхъ пздержекъ, съ которыми сопряжено устройство 
бассейновъ; но этотъ способъ хранешя хЪсопъ въ нашихъ, сЬ- 
верныхъ, портахъ, не можетъ им'Ьть м'Ьста, такъ какъ во вре- 
мя зимы наши р-Ьки и каналы замерзаютъ и потому погружен- 
ный близъ береговъ л'Ьсъ подвергался бы порч'Ь и всЬмъ про- 
чимъ неблагопр1ятнымъ для него посл'Ьдств1ямъ, какъ во время 
замерзашя воды, такъ и при вскрыт1п льда. 

Всё эти данныя сообщены были Капитану надъ С. Петер- 
бургскимъ портомъ съ т-Ьмъ, чтобы доставленъ былъ планъ и 
проФиль бассейна, гд-Ь можно будетъ затапливать л'Ьса, а так- 
же разм'Ёры плотовъ и ящиковъ съ камнемъ. 

Капйтанъ 1-го ранга Гувешусъ представилъ по сеМу пред- 
мету мн-Ьнгя Инспектора кораблестроительныхъ работъ С. Пе- 
тербургскаго порта. Помощника Капитана надъ С. Петер- 
бургскимъ портомъ, Капитана 2-го ранга Гагмана, а также 
Корабельнаго Инженера Полковника Лемуаня, вм11ст^ съ со- 
ставленнымъ симъ посл1Ьднимъ планомъ бассейна, съ обозна- 
чешемъ проФиля онаго и разм'Ьровъ плотовъ и ящиковъ. 

По соображети этихъ мн'1^н1й между собою и съ данными, 
собранными по настоящему д-Ьлу вообще, Департаментъ вхо- 
дилъ съ докладомъ къ г. Управляющему Морскимъ Министер- 
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ствомъ, полагая, для бол'Ье благонадежнаго и удобнМшаго на 
будущее время хранен1я деревьевъ подъ водою, принять ел*- 
дующ1Я м-Ьры : 

1) Бассейны Галернаго лорта, освободивъ отъ погружен- 
ныхъ въ нихъ мачтовыхъ и другихъ деревьевъ, очистить по- 
средсгвомъ перемычекъ отъ находящихся тамь каменьевъ, и 
за т'Ьмъ углубить ихъ по всем'Ьстно до 14-ти Футъ. 

2) Въ каждой местности, гдЬ будутъ затапливаться де- 

. ревья, забить по два ряда свай, въ такомъ разстояши одинъ , 
отъ другаго, чтобы между ними могло свободно пом-Ьщаться 
по десяти деревъ въ одномъ слоЬ; при чемъ верхше концы 
свай оставить выше поверхности воды настолько, чтобы верх- 
Н1п слой плота, связаннаго въ три или четыре ряда деревьевъ, 
въ плавающемъ состояши былъ н-^^сколько ниже вершины свай. 
Къ сваямъ прикрепить болтами деревянный подкладки, кото- 
рый должны служить горизонтальнымъ ложемъ для плотовъ; 
ря,^1 свай должны быть расположены такъ, чтобы плоты съ 
л'Ьсами находились въ шахматномь порядкЬ, для того, чтобы 
каждое дерево можно было выводить и доставать отд-Ьльно. 

3) Верхнюю часть свай, отъ 6 Футъ ниже горизонта воды, 
обтесать прямоугольно, въ видЬ длинныхъ шиповъ, на которые 
напустить поперечныя насадки, до 12 дюйм, толщиною. Гн1Ьзда 
въ насадкахъ должны быть достаточно просторны для того, 
чтобы он'6 могли свободно двигаться вверхъ и внизъ по сваямъ; 
при подведеши же и установк'6 на м'ЬстЬ плотовъ, поступать, 
согласно съ предположенхемъ Генералъ-Ма1ора Ддщтрхева, сл-Ь- 
дующпмъ образомъ: 

Когда плотъ подведется къ м-Ьсту погружешя, тогда насад- 
ки, посредствомъ талей, приподнимать вверхъ на столько, что- 
бы пропустить плотъ между двухъ рядовъ свай, и когда онъ 
будетъ установленъ на м^сгЬ, тогда опускать насадки, кото- 
рый лягутъ на верхнш слой деревьевъ, и на который потомъ 
накладывать несколько досокъ, а на доски ставить ящики съ 
баластомъ. Такимъ образомъ, весь плотъ съ насадками и ящи- 
ками, отъ тяжести баласта, погрузится на дно и будетъ оста- 
ваться въ твердомъ положеши. 

4) Въ воротахъ, соединяющихъ малый бассейнъ съ боль- 
шимъ, устроить шлюзъ, посредствомъ котораго должна быть 
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товлешя на 6.319 р. 25^/^ к., а хозяйственное заготовденхе де- 
шевле саравочныхъ ц^нъ на 2.496 р. 93' ^ к. Салая поставка 
производилась, по большей яасти, удовлетворительно. Матерха- 
ловъ сдано въ оортЬ на 155.402 р. 63*4 коп. 

7) На поставки рабочамо ыяструмемла для НнколаевсЕаго 
Адмиралтейства* Севастопольсваго порта. Сухумской и Кон* 
стантиновской станц1Й, а также для сыабжен1я паровыхъ су- 
довъ, на сумму 8.152 р. 37'/х к., заключенъ съ купцомь 1огн- 
хесомъ контрактъ 27 Декабря. Поставка должна быть оконче- 
на въ МартЬ 1861 г., инструменты обошлись дешевле спра- 
вочныхъ ц^нъ на 710 р. 32*2 коп. 

8) Каютпыхь приборов было прюбр^тено на 683 р.; деше- 
вле справочныхъ ц'Ьнъ на 53 р. 40 коп. 

9) На пзготовлеше фонарныхь ыздпмй заключенъ контрактъ 
съ Фонарныхъ д-Ёлъ мастеромъ Шадракъ, на сумму 2.382 р. 
10 к. Ц-^ны г. Шадракъ дешевле справочныхъ ц^нъ на 200То, 
а стовмостп Фонарныхъ изд'кин по казеннымъ ц^намъ на 58%- 

10} На поставку пеним, въ колшчеств-Ь 20.000 пуд., по 2 р. 
95 коп. за пудъ, всего на сумму 59 т. р. заключенъ контрактъ, 
15 Сентября 1860 г., съуслов1емъ, чтобы поставка была окон- 
чена къ Октябрю месяцу 1861 г. Заготовлен1е пеньки обошлось 
дешевле справочныхъ ц-ёнъ на 9 т. , а ц^нъ посл^дняго заго- 
товлен1я на 1 1 т. р. 

и 11) Цакли и кудели заподряжено поставить по 1.500 пуд. 
каждой, по 1 р. 89*72 к. за пудъ, на сумму 5.685 р. Это заго- 
товленхе дешевле справочныхъ ц^въ на 7.065 рублей сер. 



ОТДЪЛЪ VI. 

ОБЬ УСТРОШЯП НОРТОП I ДДЮ11ТВ|СТВЪ. 



А. 0Б1ЩЯ РАСПОРЯЖЕШЯ. 

1) Въ отчете за 1859 годъ, иежду прочийъ, сказано, что 
въ ввдахъ усиления въ портахъ механпческпхъ средствъ д^ш 
подъема тяхестей и , сл'Ьдовательио , для сокращения , въ тоже 
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время, числа рабочихъ рукъ, оо приказашю Его Имцератор- 
скАго Высочества Генералъ-Адмирала, составлены были въ 
С. Петербург-Ь и Кронштадт* особыя кома1ис1и подъ предсЬ- 
дательствомъ Капитановъ надъ Портами, для опред'6лен1я чи- 
сла подъемныхъ крановъ, аеобходпмыхъ для этихъ портовъ. 
По мн'Ьнхю Коммисш признается необходимымъ : 

1. Въ Новомъ Адмиралтейств* на набережной р. Невы, 
кром* им'Ьющагося уже одного крана въ 5 тонновъ, поставить 
еще четыре крана, изъ нихъ два въ 9, одинъ въ 20 п одпнъ 
въ 5 тоннъ. 

2. На Галерномъ островк* поставить наконцахъ входнаго 
канала по одному крану, по 5 тоннъ каждый. 

и 3. Въ Кронштадт* им*ть десять поворотныхъ подъем- 
ныхъ крановъ: четыре въ 100, одинъ въ 200 и пять въ 
1.000 пудовъ подъемной силы. 

Эти предположешя удостоились одобрен1я Его Высоче- 
ства Генералъ-Адмирала. 

Истребованные отъ зд*шнихъ заводчиковъ чертежи, по ко- 
торымъ они могутъ изготовить означенные краны, а также от- 
зывы ихъ о ц*нахъ, вм'Ьст'Ь съ чертежами и св*д*н1ями, со- 
бранными по сему предмету за границею, переданы по разсмо- 
тр'Ьше Главнаго Инженеръ-Механика Балтгйскаго Флота. 

По получен1и отъ него окончательнаго заключен1я о томъ, 
каше краны для какихъ местностей будутъ бол^е удобны, а 
также спесиФикащй кранамъ, немедленно будстъ приступлено 
къ заказу оныхъ на счетъ суммы, уже ассигнованной на этотъ 
предметъ. 

2) Согласно указашю Его Императорскаго Высоче- 
ства Генералъ-Адмирала, Департаментъ, озабочиваясь приве- 
ден1емъ нашихъ Адмиралтействъ въ такое состоянхе, въ отно- 
шеши механическихъ приспособленШ, чтобы, съ одной сторо- 
ны, можно было сократить число рабочихъ рукъ, требуемыхъ 
ими въ настоящее время, а съ другой — достигать большей 
отчетливости въ работахъ по кораблестроетю и выд*лк* ве- 
щей, испрашивалъ разр-Ьшеше: 

а) Выписать для С.-Петербургскаго порта пзъ СЬверо- 
Американскихъ Штатовъ: 
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Сл-Ьдовательно оказалось, что при ординарной вод^ глубина на 
бар* не зш-Ье 9 фут. 1 дюйма. 

Для производства работъ подводнынп грабдязга, Генералъ- 
Ма1оръ Баронъ Тизенгаузенъим'Ьлъ въсвоемъраспоряжеши: 1 50 
челов*къ нпжнпхъ чпновъ при десяти унтеръ-ОФпцерахъ, 2-хъ 
Офицеровъ Корпуса Флотскпхъ Шт}'рмановъ, для управлешя 
работами и 2-хъ Флотскихъ Оберъ-Офпцеровъ, по одному на 
каждой грабельной машин'6,для зав']^дывашя рабочими командами. 

По соображешямъ, сд-Ьланнымъ Генералъ-Махоромъ Баро- 
помъ Тизенгаузеномъ, работы по углублен1ю бара подводными 
граблями, могли стоить до 4.587 руб., съ отпускомъотъ порта, 
безденежно, всбхъ ыатерхальныхъ средствъ, кашя при этомъ 
потребуются. 

Въ число этпхъ денегъ отпущено 758 руб.; отчета же объ 
этой операщи еще недоставлено. 

2) Уетрвйетво экниа^меекпхъ яагазиновъ. 

Въ отчет* за 1859 г. сказано, что здан1я, вновь предназна- 
чеппыя для экппажескихъ магазоновъ, предполагается перед-Ь- 
лать, сообразно упомянутоз1у въ томъ же отчет-Ь, въ стать-Ь 
объ отчетности въ матер1альныхъ каппталахъ, новому распре- 
д4лен1ю имущества, состоящаго въ в4д1Ьн1и С. Петербургскихъ 
экппажескихъ магазпновъ. 

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмпралъ, 
одобривъ означенное распред-Ьленхе, приказалъ, чтобы устрой- 
ство здан1Я подъ пом-Ьщеше экппажескихъ магазпновъ, было 
псполнено Морскою Строительною частш, съ пособ1емъ отъ 
С. Петербургскаго порта п Кораблестроительпаго Департамента 

По см'ЬтЬ на устройство внутреннихъ прнспособленш, для 
хранен1я припасовъ и матерхаловъ С. Петербургскихъ Экппа- 
жескихъ магазпновъ, въ Новомъ Адмиралтейств* въ зданш 
подъ ^\Т 14 и въ части подвальнаго этажа здан1я подъ Ц\/Т 15, 
собственно на столярную работу и покупку жел^зныхъ вещей, 
исчислено было 7.583 руб. 7^^ коп. сер. 

Сверхъ того требовалось отъ порта: 517 челов'Ькъ масте- 
ровыхъ, 2.035 штукъ сосновыхъ бревепъ п 4.941 шт5'ка со- 
сповыхъ досокъ. 

Если бы п этп матер1алы нужно было куппть съ вола, а 
также произвести работы вольнонаемными мастеровыми, то 
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устройство магазиновъ обошлось бы въ 20.900 руб. 67% код.; 
сумма ^6, которая могла быть употреблена на этотъ предм^гь, 
простиралась до 17.945 руб. 

Посему оказывалось необходимымъ означеваыя работы 
провэвестя съ пособ1а1ъ отъ порта матерхаламн, кате найдено 
будетъ возмоашымъ уд'Ьлвть. 

И№Ья въвиду, что породу раббтъ нельзя было въ точности 
определить въ чемъ он* будутъ состоять, а также, что пря 
устро#ств* магазяновь долженъ быть употребленъ весьма хо- 
рошШ матер1алъ, а работы должны быть исполнены вполн* 
отчетливо, и что сверхъ того, при самомъ производста* ра- 
ботъ, часто придется отступать отъ первоначальныхъ нредполо- 
жен1н, чтобы иметь возможность ввести вс* улу<1шев1я въ 
устройств* пом*щен1й для мате1Иаловъ и ихъ раоположенш, 
Департаментъ иепрашивалъ разр^шеше произвести означенный 
работы хозяйствеимымь тюеоб&мьу 1[10дъ наблюден1емъ Началь- 
ника строительной частя С.^Петербургекаго порта и по указа- 
н1ямъ особой К0ММИС1И, подъ председательствоиъ Контръ-Ад- 
мярала Беренеа, которой поручено устройство С.^Петербуг- 
екихъ экипажескихъ магазиновъ ^ по примеру Кронштадтскихъ, 
на что и последовало согласхе г. Управляющаго Морскимъ 
Минястерствоиъ. 

Исчисленныя по см^т* бревна и доекн, въ мер* действи- 
тельной надобности, отпускаются отъ порта, въ распоряжен1е 
производителя работъ; остальные же за темъ матер1ады поку- 
паются, а мастеровые нанимаются съ воли. 

3) М'Ьры ио устройству адмиршлтспмкялгь. 

Новое Адмиралтейство. 

а) ЛЦя бо^ее удобнаго раэмещэндя ма7бр1адь0агр>Н)вущества 
по кс^^блес^роцтедьнор ц»щш во в<ювь уатрои^еды^*?» въ 
С.'Петербургскомъ Цов^мъ Лдмирал1?^йстве ъъ^цилцщ^щ^^ъ ма- 
газинахъ, разрешено, кроме строющагося д^рев^рнаго с^фая, 
0«$тронть еще таковыхъ два, для хра^ещя въ оньщъ громозд- 
;11ЯЖ^ вещей. 

Работы по постройке этихъ сараевъ предоставлены въхо- 
аяйетвенное распоряженхе Строитедьнаго УправленЫ Морскаго 
Министерства, съ отпускомъ потребныхъ на сей предметъ 134 

11 
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бревенъ, 1.010 досокъ н 9 горбьией юъ портоваго вишчЕЯ, а 
м покупку прочшхъ катерииовь ш ва ваехъ шотввковъ — во 
282 руб. 6V^| коп. ва каждый сарай, всего 564 руб. 13 коп., 
ваъ сршъ Кораблестронтельваго Деоартапевта. 

б) Для выкачан воды взъ перенычекъ в бассейновъ выпв- 
савы взъ Ангд1в дел 10-тв свльныя вередвшкныя паровыя на* 
ппгаЫу взъ ввхъ одва съ пошлою цепробйхвой снстеяы« вы- 
4^^ываетъоко1о ЗбОведръ воды въхввутууадругая — еъдвумв 
обыквовевнымв «орсврованвыма помпанв двойнаго хЫств1я. 
Последняя съ усп^хомъ могетъ быть употребляема для подъ- 
ема воды ва большую высоту в прв поаварахъ. 

Первая взъ атвхъ машввъ получена. Въ аам^нъ же дру- 
гой, погибшей вм1:стЬ съ прочвмъ грузомъ, па потерп^^вшемъ 
1фушев1е шфоход'Ь Агс(1с, заказана вовая, ва ечеть денегъ, по- 
лучевныхъ отъ Страховаго Общества, воторая я будеть до- 
ставлева сюда съ открыпемъ паввгащв. 

Об! машвны, съ разньшв прннаддежностямв в съ достав- 
кою вхъ, стоять 953 Фун. 15 шял. (6.676 руб. сер.) 

в) У камевваго элввга, въ Новомъ Адмвралтейств!, схЬла- 
вы вновь четьфе круглыя площадки в на нвхъ поставлены 



г) Окончено внутреннее устройство портовыхъ мастер- 
сквхъ, переведенныхъ въ Новое Адмвралтейство взъ Гшвнаго 
Лдивралтейства в Новой Голлацд1в. Стовмость употреблен- 
выхъ прв этомъ матер1аловъ составляетъ 1.437 р. 76 кол., а 
рабочей свлы 283 руб. 90 коп., итого 1.721 руб. 66 коп. 

д) Сд'к1аны временные нав-^сы надъ дубовыми л^&сами и 
сосновымв доскамв. 

е) На набережной р'Ьки Невы устроены стрелы для вы- 
грузки дубовыхъ л'бсовъ. 

ж) Устроена временная железная дорога отъ набережной 
р. Невы по площадке между каменными л^Бсными сараями. 

Работы, означенный въ пунктахъ отъ в) до ж) всполнены 
средствами порта. 

и з) Продолжаются работы по приспособлешю каменно- 
угольнаго сарая подъ пом'Ёщеше въ ономъ новой портовой 
вузнвцы, а также приступлено къ устройству самой кузницы 
по проекту, составленному Главнымъ Инженеръ-Механнкомъ 
Балт1йскаго Флота Ланбертомъ, совм'Ьстно съ членомъ Кораб- 
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дестроительнаго Техвическаго Комитета Капитаномъ Эшапа- 
ромъ и кузнечнымъ цштеромъ Кронштадтскаго порта и ут- 
вержденному Его ИмцБРАТОРСКимъ ВысочЕстомъ Гене- 
ралъ-Адмираломъ« 

Вгнузниц*! назначено им'ёть: два паровыхъ модота — одинъ 
въ 1 тоинъ, дм тяжелой работы, а другой въ 5 центнеровъ, 
для мелкой работы; 16 ординарныхъ горновъдвухъразм^ровъ 
и 7 двойныхъ горноЕЪ Д1Я мелкой работы; одинь сильный же- 
лезо-образной н пробивательный станокъ; два вентилатора и 
одну паровую машину въ 12 силъ. 

Изъ числа сихъ предметовъ имеется на лицо: 12-сильная 
паровая машина, паровой молоть въ 1 тонн1^ н вентилаторъ. 

За т^мъ уагатовляются на Крояштадтскот^пароходнощщ- 
водны 16 ординарныхъ н 7 двойицхъ горновъ, съ принадлеж- 
ностями, валики и барабаны для приведен1я въ действ]е венти- 
латоровъ, чугунный воздушный трубы и стулья для наковалеяъ. 
Заказаны въ Англш: паровой молоть въ 5 центнеровъ, два 
подъемные крана для молота въ 5 тоннъ, вентилаторъ, 36 на- 
коваленъ разныхъ величинъ и железо-образной и пробиватель- 
ный станокъ. 

Станокъ заказанъ на заводе г. Колмера, въ СальФорде, 
близъ Манчестера, за 480 Фун. стерл., съ доставкою въ Крон- 
штадтъ весною 1 86 1 г. ; а остальныя вещи — англшскому завод- 
чику Грисселю, за 1.006 фунт. стер. 4 шиллинга, съ темъ, 
чтобы оне были готовы къ 1-му 1юня 1861 года. 

Все новые инструменты для этой кузницы предполагается 
сделать въ ней самой, по образцамъ, которые даны будутъ куз- 
нечнымъ мастеромъ Кронштадтскаго порта. 

и) Для производства кораблестроительныхъ работъ при С- 
Петербургскомъ порте съ большею отчетлввостш и более усо- 
вершевствованными оруд1Ями и инструментами, изготовляются 
на Адмг^алтейекихь Ижорек'ихь гаводаол: 

а) Станокъ для продавливанхя дыръ въ ридерсахъ. Этотъ 
станокъ можетъ быть приспособленъ также къ выдавливав1ю 
медныхъ и железныхъ колецъ, употребляемыхъ при болтовомъ 
креплеши судовъ; и б) скобы для нажима ридерсовъ; и вь ма- 
стерскихъ порта: треножники съ брашпилями, признаваемые 
весьма полезными для облегчен1Я передвижен1я къ пыльнымъ 
ямамъ большихъ кряжей, при обделке ъныхъ въ корабельные 

и* 
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товдешя на 6.319 р. 25^/( к., а хозяйственное заготовдеше де- 
шевле справочныхъ ц'Ьнъ на 2.496 р. 93*/^ к. Самая поставка 
производилась, по большей части, удовлетворительно. Матерк- 
довъ сдано въ поргЬ на 155.402 р. 63 Уз коп. 

7) На поставку рабочшо инструмента для Николаевскаго 
Адмиралтейства, Севастопольскаго порта, Сухумской н Кон- 
стантиновской станц1й, а также для сиабжен1я паровыхъ су- 
довъ, на сумму 8.152 р. 37% к., заключенъ съ купцомъ 1оп1- 
хесомъ контрактъ 27 Декабря. Поставка должна быть оконче- 
на въ МаргЬ 1861 г., инструменты обошлись дешевле спраг 
вочныхъ ц-Ьнъ на 710 р. 32/4 коп. 

8) Каютныхь приворот было ирхобр-^тено на 688 р.; деше- 
вле справочныхъ ц'Ьнъ на 53 р. 40 коп. 

9) На пзготовлен1е фонарныхъ издгьлгй заключенъ контрактъ 
съ Фонарныхъ я'Ьлъ мастеромъ Шадракъ, на сумму 2.382 р. 
10 к. Щны г. Шадракъ дешевле справочныхъ ц1^нъ на 200%, 
а стоимости Фонарныхъ изд^лШ по казеннымъ ц'Ьнамъ на587«* 

10) На поставку пеньки, въ количеств* 20.000 пуд., по 2 р. 
95 коп. за пудъ, всего на сумму 59 т. р. заключенъ контрактъ, 
15 Сентября 1860 г., съуслов1емъ, чтобы поставка была окон- 
чена къ Октябрю месяцу 1861 г. Заготовлен1е пеньки обошлось 
дешевле справочныхъ ц-Ьнъ на 9 т. , а ц-Ьнъ послЬдняго заго- 
товлен1Я на 1 1 т. р. 

и 11) 11акли и кудели заподряжено поставить по 1.500 пуд. 
каждой, по 1 р. 89'/2 к. за пудъ, на сумму 5.685 р. Это заго- 
товлен1е дешевле справочныхъ ц'Ьвъ на 7.065 рублей сер. 



ОТДЪЛЪ VI. 

ОБЪ УСТРОЙСТВ* ЮРТОВЪ I АДПРМТЙСТВЪ. 



А. ОБЩШ РАСПОРЯЖЕШЯ. 

1) Въ отчегЬ за 1859 годъ, между прочимъ, сказано, что 
въ видахъ усиленхя въ портахъ механпческпхъ средствъ дм 
подъема тяжестей ц , сл■^.довательно , для сокращсн1я , въ тоже 
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соизволешя Его Императорскаго Высочества Генералъ*- 
Адмирала, будетъ сд'бланъ на Кронштадтскоиъ пароходноиъ 
заводе. 

Галерный ОСТРОВОК ъ. 

м) Для предоставлен1я бдльшей возможности къ усп']&шноА1у 
производству работъ ио аостройк1& клиперовъ «Алмазъ» и «Жем- 
чугъ», устроенъ временный плазъ и при немъ небольшое теп- 
лое пом'1^1цеше для столярной мастерской ; удлиненъ стапель я 
надъ клиперами устроены постоянвыя крыи1н, со стекляняьши 
въ нихъ рамами, на столбахъ, а пространство между столбами 
обп1ито досками, со вс']^хъ четырехъ сторонъ. 

Производство этихъ работъ принялъ на себя Почетный 
Гражданинъ Кудрявцевъ, своими мастеровыми, изъ казенныхъ 
матерхаловъ, за 9.300 руб. сер. Но какъ по контракту на по- 
стройку клиперовъ онъ обязался устроить надъ ними временный 
крыши, то упомянутая сумма будетъ выдана ему за исключе- 
шемъ 3.700 руб. ЪЪ% коп., составляющихъ стоимость вре- 
менныхъ крышъ. 

н) Надъ элингомь, на которомъ собирается доставленный 
въ частяхъ съ Камсно-Воткинскаго завода железный на^^оходъ 
«Работникъ!» , устроена крыша съ контръ-Форсами , рыбинами 
и прочимъ кр'Ьплен1емъ. 

о) При усть'Ь праваго рукава Фовтанки со стороны р. 
Невы сд'Ьлана площадка, на сваяхъ, для приставашя судовъ. 
Работы произведены средствами порта. 

п) Въ отчет* за 1859 годъ, помещены св^ЬдМя объ 
углублен1и, для безопаснаго спуска на воду и вывода въ р. 
Неву двухъ частей гидравлическаго планучаго дока, праваго 
рукава р. Фонтанки, внизъ по теченко отъ элинга, на коемъ 
строились эти части дока. 

Одновременно съ работами по углублению праааго рукаеа 
р. Фонтанки приступлево было къ углублен1Ю и м']^стности на 
р. Нев^^, противу камельнаго элинга, на которомъ ет]^илиеь 
остальныя три части дока ; но эта работы не могли быть око»- 
чены въ 1859 году и были возобновлены весною 1860 г., по- 
средствомъ землечерпательной машины и нодводныхъ грабель. 

Въ 1860 году также углублена та часть, праваго рукава 
Фонтанки, вверхъ по теченхю отъ камельнаго элинга до моста, 
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которая осталась не углубленною въ 1859 год}', съ ц'Ьлью 
дать возможность зимовать въ этомъ м^^сгЬ. портовымъ грузо- 
вымъ судамъ. 

Стоимость матер1аловъ, употребленныхъ при углубленш 
этой части праваго рукава р. Фонтанки и выше означенной 
местности р. Невы, составляетъ 33 руб. 27 коп. сер., а рабо- 
чей силы — 1.532 руб. 23 коп., итого 1.565 руб. 50 коп. 

р) Окончено устройство временной парусинной крыши, 
надъ элингомъ, на котором ь строится Фрегатъ «ДмитрШ Дон- 
ской». Стоимость употребленныхъ при этомъ матер1аловъ про- 
стирается до 2.057 руб. 91 коп., а рабочей силы — 1.766 руб. 
] 9 коп. 

На Охт*. 

с) Устроены навесы, въ семи м']&стахъ, на протязкенш 200 
Саж., надъ лесами Охтенской верФи. Стоимость матерхаловъ 
употребленныхъ на нав'Ёсы, составляетъ 7.178 руб. 33 коп., а 
рабочей силы 9.814 руб. 46 коп., итого 16.992 р. 79 коп. 

т) Для хранен1я досокъ, по крайнему недостатку при Ох 
тенской верФи л'Ьсныхъ хранилищъ, разр'1^шено устроить въ 
обращенныхъ подъ лесные сараи двухъ корветскихъ элингахъ 
верхв1е этажи со шлюзами, для подъема и спуска досокъ. Ис- 
полнеше этихъ работъ возложено на Строительное Управлен1е 
Морскаго* Министерства; и 

у) Для С.-Петербургскаго порта въ 1860 г. наняты: 1)въ 
Англш, съ разр-Ьшешя Его Императорсклго Высочества 
Генералъ-Адмирала, по неим'Ьшю при поргЬ опытнаго коно- 
патнаго мастера, который могъ бы съ полнымъ знашемъ д{;ла 
следить за основательнымъ производствомъ конопатныхъ ра- 
ботъ, отъ которыхъ во многомъ зависитъ прочность постройки 
судовъ, конопатный мастеръ Гарднеръ и конопатчикъ Гардеред, 
съ жалованьемъ, первый по 2.600, а посл^дшй по 1.200 руб. 
въ годъ; оба срокомъ на одияъ годъ. Означенныя лица обяза- 
лись, между прочимъ, обучить канопатному мастерству 20 ко- 
нопатчиковъ изъ казенныхъ мастеровыхъ, до той степени зна- 
Н1Я д%ла, при которой они въ С0СТ0ЯН1И были бы руководить 
друп1з;;ь; и 2) два машиниста 2-го разряда, съжалованьемъ по 
45 руб. сер. въ м'Ьсяцъ кащдому. 
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КР0НШТАДТСК1Й ПОРТЪ. 
ЖтлуйлешЛе гэваией. 

Въ отчете за 1859 г. наложены основанхя, на коихъ, со- 
гласно съ Высочайше утвержденнымъ 16-го Марта 1859 г. 
журналомъ Адмиралтействъ-Сов^та, ст. 21.062, заключенъ 
контрактъ на углублен1е Кронштадскихъ гаваней: военной, 
средней я части купеческой. 

Означенныя гавани, въ отношен1и ихъ углублетя, разд']^- 
лены на XXXI участокъ. 

Въ 1859 году углублены части I и III участка. 

По контракту въ 1860 году следовало углубить вторую 
половину I а также II н III участки, т. е. вынуть грунта при- * 
близительно 15.927,5 к. саж. 

Междз^ гЬмъ, журналомъ Адмиралтействъ-Сов Ьта 7-го Мая 
1860 года ст. 21.666 разрешено: 

1) По случаю опред^лешя Его Императорскимъ Высо- 
честв о мъ Генералъ-Адмираломъ м'Ьста для затапливан1я ко- 
рабельнаго гидравлическаго дока, между батареею Князя Мен- 
шикова и восточнымъ угломъ Кроншлота, III участокъ, вместо 
предполагавшейся глубины 35 Футъ, углубить ^одну часть на 
22, а другую на 24 Фута. 

2) За т^мъ II, VII и VIII участки, вм'Ьсто назначенной 
по контракту глубины въ 26ф., углубить до 28 футъ, съ т^мъ, 
чтобы все пространство XIV участка, между Мортоновымъ 
элингомъ и Николаевскимъ докомъ, начиная отъ берега, вовсе 
не углублять. 

и 3) Одну половину IX участка смежную съ VIII, углубить, 
зм-Ёсто 24, на 28 Футъ. 

Въ 1860 году, какъ сказано выше, следовало углубить 
вторую половину 1-го, П-й и 111-й участки; но какъ непрерыв- 
ному углублешю этихъ участковъ вполне м']^шали корабли, 
подходивпие подъ краны, то предложено было доверенному 
подрядчиковъ Почетному Гражданину Иконникову, вм']&сто 
окончан1я углублешя езначенныхъ участковъ, приступить къ 
работамъ по углубленш въ 1860 г. т-Ьхъ м^сгь, углублете 
которыхъ признается бол^е удобнымъ. 
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Для обдгьлкн дерева: 

1) Дашель-стругъ, въ 24 Фут. шир. я 30 Фут. длиною. 
Посредствомъ этого инструмента можно строгать въ нитку 

доски и брусья, додженствующге им'1^ть плосшя стороны. 

2) Дв'!^ машинки: одну для д^лашя гнЪздъ подъ шипы, а 
другую для обд'Ьлки самыхъ шиповъ. 

3) Стругъ Вудворта для приготовленгя обыкновенныхъ 
досокъ, чрезвычайно сокращаюшдй столярную работу и зам-)^- 
няющШ собою значительное число мастеровыхъ. На немъ мож- 
но также приготовлять доски для переборокъ, ящиковъ, рун- 
дуковъ и т. п. 

4) Станокъ для отд']^лки карнизовъ. Имъ же можно д']^лать 
рамы для портовъ, дверей я другхе подобные предметы. 

5) Машинки для выд']^лки пробокъ, накладываемыхъ сверхъ 
шляпокъ гвоздей и болтовъ. 

и б) Устроить въ Кронштадт]^ заводъ для выделки пеньки 
изъ старыхъ канатовъ. 

Въ настоящее время у нась канаты разщииываются въ 
пеньку ручною работою, что требуетъ много времени, значи- 
тельнаго числа рабочихъ и обходится не дешево. 

Предполагаемый же къ устройству заводъ, съ 10 работ- 
никами, снабжаетъ въ СоединенныхъАмериканскихъ Штатихъ 
пенькой вс]^ тамошя1е казенные адмиралтейства, и кром'Ё того 
всегда им'Ьетъ ее въ запас*]^. Сверхъ того, выд']^лываемая на 
завод'Ё пенька превосходить своими качествами, во вс^хъ от- 
ношешяхъ, пеньку ручной выд'1^лки. 

Государь Великхй Князь Генералъ Адмиралъ изъявилъ 
на пр1обр^тен1е означенныхъ предметовъ Свое соглас1е и при- 
казалъ, чтобы всё означенные инструменты были выписаны и 
для Кронштадтскаго порта, что и сообщено , къ исполнешю. 
Главному Командиру сего порта. 

Выписка машинокъ и стйнковъ для С.-Петербургскаго пор- 
та будетъ произведена по окончательномъ утвержден1и Его 
ИмпЕРАторс кимъ ВысочЕствомъ м'Ёста, выбраннаго для 
этихъ приспособленш въ Новомъ АдмиралтействЬ. 
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Б. С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й ПОРТЪ. 

1) ЖтлуйлешЛе Фара главн1!1го Невекаго 4М1р- 

ватера. 

Въ 1859 году глубина бара противу плавучаго маяка, при 
ординарной вод*, считалась въ 8^^ Фут. Между т*мъ, по вычи- 
слешямъ оказывалось, что строивш1йся тогда гидра влическш 
плавуч1й докъ, съ поднятымъ на него кораблемъ, будетъ им'Ьть 
углубленхе также около 8Уа Футъ. Посему признано было не- 
обходимымъ озаботиться, чтобы самое мелкое м']^сто бара, про- 
стирающееся въ длину на 250 саженъ, было углублено. 

Съэтою ц'Ьлью, съ Ноября 1859 г. по 1юнь 1860 г., произ- 
водились работы по углублешю бара: зимою посредствомъ по- 
роховыхъ взрывовъ, съ П0М0Щ1Ю подводныхъ галваническйхъ 
минъ, а весною — подводными граблями, которыми образовав- 
Ш1ЯСЯ отъ взрывовъ воронки и самый груатъ земли были раз- 
рыхляемы и сравниваемы. Этими средствами углублена на бар* 
полоса шириною въ 30 саженъ, по всей длин* наибольшаго 
мелководья, — до 9 и 10 Футъ. 

Работы производились подъ наблюденхемъ Члена Строи- 
тельнаго Техническаго Комитета Инженеръ Генералъ-Махора 
Барона Тизенгаузена. 

Къ работамъ по углублен1ю бара отъ С. Петербургскаго 
порта было отпущено безденежно 2 якоря, шлюпка, бревенъ со- 
сновыхъ — изъ брака — 69, досокъ 192 и горбылей 200 штукъ. 
Сверхъ того сд'Ьланы были средствами порта дв^ теплыя будки, 
который обошлись въ 291 руб. 32 коп. 

Собственно работы по углублешю бара подводными граб- 
лями продолжались съ 10 Мая по 22 Хюня. Он^^ были прекра- 
щены посл-Ь того какъ удостоверились, что баръ углубленъ 
бол'1^е ч-^^мъ сколько нужно для проводки дока съ кораблемъ 
«ИмпЕРАторъ Николай I». 

Для сего три части дока выведены были за плавучш маякъ 
и снова введены въ Неву. На обратномъ пути, напустивъ въ 
докъ воды, углубили его до 9 Фут. 6 дюймъ. При этомъ углу- 
блеши докъ коснулся грунта, но когда, откачавъ н-бсколько во- 
ды, приподняли его на два дюйма, онъ прошелъ свободно чрезъ 
баръ; вода въ то время была выше ординарной на 3 дюйма. 
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Сл-Ьдовательно оказалось, что при ординарной вод'Ь глубина на 
бар* не мн'Ье 9 Фут. 1 дюйма. 

Для производства работъ подводными граблями, Генералъ- 
Махоръ Баронъ Тизенгаузенъим'Ьлъ въсвоемъраспоряжеши: 1 50 
челов'Ькъ нижнпхъ чиновъ при десяти унтеръ-ОФИцерахъ, 2-хъ 
Офицеровъ Корпуса Флотскихъ Штурмановъ, для управлен1я 
работами и 2-хъ Флотскихъ Оберъ-Офпцеровъ, по одному на 
каждой грабельной машин'1^,для завЁдывашя рабочими командами. 

По соображен1ямъ, сд-Ьланнымъ Генералъ-Махоромъ Баро- 
помъ Тизенгаузеномъ, работы по углубленхю бара подводными 
граблями, могли стоить до 4.587 руб., съ отпускомъ отъ порта, 
безденежно, всбхъ матерхальныхъ средствъ, каия при этомъ 
потребуются. 

Въ число этихъ денегъ отпущено 758 руб.; отчета же объ 
этой операщи еще недоставлено. 

2) 9^етройетво экнпатеекпжпь магазиновъ» 

Въ отчет^Ь за 1859 г. сказано, что здашя, вновь предназна- 
ченный для экипажескпхъ магазановъ, предполагается перед'Ь- 
лать, сообразно упомянутому въ томъ же отчете, въ стать* 
объ отчетности въ матерхальныхъ каппталахъ, новому распре- 
д^летю имущества, состоящаго въ в-Ьд-Ьши С. Петербургскихъ 
экипажескпхъ магазпновъ. 

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмирадъ, 
одобривъ означенное распред'Ьленхе, приказалъ, чтобы устрой- 
ство здан1я подъ пом'6щен1е экипажескпхъ магазиновъ, было 
исполнено Морскою Строительною частш, съ пособ1емъ отъ 
С. Петербургскаго порта п Кораблестроительпаго Департамента 

По смЬт* на устройство внутреннихъ приспособленШ, для 
хранен1я припасовъ и матерхаловъ С. Петербургскихъ Экппа- 
жескихъ магазиновъ, въ Новомъ Адмиралтейств* въ зданш 
подъ *Л^ 14 и въ части подвальнаго этажа здан1я подъ.Л^ 15, 
собственно на столярную работу и покупку жел^зныхъ вещей, 
исчислено было 7.583 руб. 7^^ коп. сер. 

Сверхъ того требовалось отъ порта: 517 челов'бкъ масте- 
ровыхъ, 2.035 штукъ сосновыхъ бревепъ и 4.941 шт^^ка со- 
сповыхъ досокъ. 

Если бы и эти матер1алы нужно было купить съ воли, а 
также произвести работы вольнонаемными мастеровыми, то 
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устройство ^агазиновъ обошлось бы въ 20.900руб. 67% коп.; 
сумма же, которая могла быть употреблена на этотъ предметъ, 
простщ^адаеь до 17.945 руб. 

Посему оказывалось необходимымъ означеааыя работы 
проювесп съ пособ1е№ь отъ порта матер1алами, кате найдено 
будетъ возмоаннымъ уд'Ьлвть. 

И№1я въвнду, что породу работъ нельзя было въ точности 
определить въ чемъ он* будутъ состоять, а также, что при 
устро#етв'6 магаэяновъ долженъ быть употребленъ весьма хо- 
рош1й матвр!алъ, а работы должнь! быть исполнены вполн* 
отчетливо, и что сверхъ того, при самомъ производста* ра- 
ботъ, часто придется отступать отъ первоначальныхъ нредполо- 
жешй, чтобы им^ть возможность ввести вс* улу^шев1я въ 
устройств* по»%щеи1й для матер1аловъ и нхъ раоположеши, 
Департаментъ иепрашивалъ разр^шеше произвести означенный 
работы хозяйствеинымп епоеобомь^ подъ ваблюден1емъ Началь- 
ника строительной части С.*11етербургекаго порта и по указа- 
н1ямъ особой коммис)и, подъ предс*дательствомъ Контръ-Ад- 
мирала Беренса, которой поручено устройство С.'^Петербуг- 
скихъ экипажескихъ магазинонъ, по примеру Кронштадтскихъ, 
на что и последовало согласхе г. Управляющаго Морскимъ 
Мйнистерствомъ. 

Исчисленныя по см*т* бревна н доСки, въ м*р* действи- 
тельной надобности, отпускаются отъ порта, въ распоряжен1е 
производителя работъ; остальные же за тбмъ матер1ады поку- 
паются, а мастеровые нанимаются съ воли. 

3) М'Ьры по уетройетву ад11И|»аатсйепчм 

Новое Адмиралтейство. 

а) Для бо#*е уд^наго раэм*щен1я матерхадьн^гр Л|9йущества 
по кораблестрояРЕ^Дьнор ц^^ш во вновь ует^ощщщы1^1> въ 
С^.ДТетербургскомъ Цов<>мъ Адмиралтейств* Э1(<1П]мкескр|:ъ ма- 
газинахъ, разрешено, кром* строющагося д^рев^цнаго с^фая, 
л<»етроить еще таковыхъ два, для хра|Еея1я въ рнадъ гр9мозд- 
;К11И» вещей. 

Работы попостройк* этихъ сараевъ предоставлены въ хо- 
зяйственное распоряжен1е Строительнаго Управлен1я Морскаго 
Министерства, съ отпускомъ потребныхъ на сей предметъ 134 

11 
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иены. Съ помощью означеяныхъ треножшковъ тыеныпается 
сиа^ необходимая ия подпека кряжей къ яхамъ п сберегается 
самый жЬсъ. 

Сверхъ того истребованы отъ Генерадьяаго Консула на- 
шего аъ НьюЛоркЪ снЬхбшя о стоимости машинокъ, для об- 
делки нагелей нзъ американской акащи и станковъ, на коихъ 
выд1^лыва1отся клинушки для расклиниван1я означенныхъ наге- 
лей. Заказомъ эттъ Департаменть полагаетъ повременить, до 
рйшен1Я вопроса: полезн*1е ли будетъ проконопачивать нагеля 
пенькою или расклинивать. 

О пользе оэтаченныхъ оруд1й, св-Ьд^шя доставлены Стар- 
шимъ Строителемъ С.-Петербургскаго порта, корабельнымъ 
Инженеръ - Капитаномъ Иващенко , который находился при 
строен1и фрегата «Генералъ-Адмиралъ* въ С'Ьверо-Амермкан- 
скихъ Штатахъ. 

!) По приказашю Государя Велвкаго Князя Генералъ- 
Адмирала сделано распоряжеше о приспособлети въ одно! нзъ 
комватъ котельнаго мастерства устройства для цинковашя 
жел'бза. 

к) Сверхъ имеющихся въ Новомъ- Адмиралтействе жел1^- 
ныхъ дорогъ разр1&шепо проложить таковыхъ еще на 754 са- 
жени, по разньшъ направлен1ямъ, согласно съ планомъ, соста- 
вленньгаъ въ Строительномъ Управлетп. 

л) Им1^голцйся въ Новоиъ Адмиралтействе Мортоиовъ 
элингъ перестраивается; работы производятся Морскою Строи- 
тельною част1ю и должны быть окончены въ 1861 году. 

По освидетельствоваши тележки Мортонова элинга, ока- 
залось, что она, будучи поддерживаема въ течеши двадцати 
л^тъ незначительными исправлешями, требусть перед^лкн. 

По см^тб, составленной на этотъ предметъ, исчислено раз- 
ныхъ матер1аловъ и иастеровыхъ на 4.288 руб. 41*/^ коп. 

Въ настоящее время, по перестройке тележки заготовлены 
ВС* продольные и поперечные брусья, разобраны старый ча- 
сти оной; сборка же будетъ произведена тотчасъ по окончати 
работъ по исправлешю Фундамента, отъ Морской Строитель- 
ной части. 

Ви^сЛ съ г]&мъ предполагается завгбнить приводимой въ 
движете ручною силою настояицй мехаиизмъ для вытаскиватя 
судовъ на Мортоновъ элингъ, другивгь, паровьциь^ который, съ 
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соизволешя Его Императорскаго Высочества Генералъ- 
Адмирала, будетъ сд'1^ланъ на Кронштадтскоиъ пароходноиъ 
заводе. 

Галерный островокъ. 

м) Для предоставлен1я большей возможности къ усп'Ёшному 
производству работъ ио постройк']^ клиперовъ «Алмазъ» и «Же^ь 
чугъ», устроенъ временный плазъ и при немъ небольшое теп- 
лое пои'6щен1е для столярной мастерской ; удлиненъ стапель я 
надъ клиперами устроены постоянный крыши, со стеклянньпнн 
въ нихъ рамами, на столбахъ, а пространство между столбами 
обшито досками, со всбхъ четырехъ сторонъ. 

Производство этихъ работъ принялъ на себя Почетный 
Гражданинъ Кудрявцевъ, своими мастеровыми, изъ казенныхъ 
матергаловъ, за 9.300 руб. сер. Но какъ по контракту на по- 
стройку клиперовъ онъ обязался устроить надъ ними временные 
крыши, то упомянутая сумма будетъ выдана ему за исключе- 
шемъ 3.700 руб. ЬЬ% коп., составлжощихъ стоимость вре- 
менныхъ крышъ. 

н) Надъ элингомъ, на которомъ собирается доставленный 
въ частяхъ съ Камско-Воткинскаго завода железный шфохедь 
«Работникъ» , устроена крыша съ контръ-Форсами , рыбинами 
и прочимъ кр'Ьплешемъ. 

о) При усть* праваго рукава Фонтанки со стороны р. 
Невы сд'Ьлана площадка, на сваяхъ, для приставашя судовъ. 
Работы произведены средствами порта. 

п) Въ отчет* за 1859 годъ, помещены св4д*н1я объ 
углублен1и, для безопаснаго спуска на воду и вывода въ р. 
Неву двухъ частей гидравлическаго плавучаго дока, нраваго 
рукава р. Фонтанки, внизъ по теченко отъ элинга, на коемъ 
строились эти части дока. 

Одновременно съ работами по углублешю праваго рука&а 
р. Фонтанки приступлено было къ углубленхю и маетности на 
р. Нев1^, противу камельнаго элинга, на котеромъ ет]^ил«еь 
остальньш три части дока ; но эти работы не могли быть окон- 
чены въ 1859 году и были возобновлены весною 1860 г., по* 
средствомъ землечерпательной машины и нодводныхъ грабель. 

Въ 1860 году также углублена та часть, праваго рукава 
Фонтанки, вверхъ по течен1ю отъ камельнаго элинга до моста, 
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которая осталась не углубленною въ 1859 год}', съ ц'Ьлью 
дать возможность зимовать въ этомъ м^стк портовымъ грузо- 
вымъ судамъ. 

Стоимость матер1аловъ, употребленныхъ при углубленш 
этой части праваго рукава р. Фонтанки и выше означенной 
местности р. Невы, составляетъ 33 руб. 27 коп. сер., а рабо- 
чей силы — 1.532 руб. 23 коп., итого 1.565 руб. 50 коп. 

р) Окончено устройство временной парусинной крыши, 
надъ элингомъ, на котором ь строится Фрегатъ «ДмитрШ Дон- 
ской». Стоимость употребленныхъ при этомъ матер1аловъ про- 
стирается до 2.057 руб. 91 коп., а рабочей силы — 1.766 руб. 
1 9 коп. 

На Охт*. 

с) Устроены навесы, въ семи м']&стахъ, на протязкенш 200 
еаж., надъ лесами Охтенской верФи. Стоимость матер1аловъ 
употребленныхъ на нав'Ёсы, составляетъ 7.178 руб. 33 коп., а 
рабочей силы 9.814 руб. 46 коп., итого 16.992 р. 79 коп. 

т) Для хранен1я досокъ, по крайнему недостатку при Ох 
тенской верФи л'Ьсныхъ хранилищъ, разр^^шено устроить въ 
обращенныхъ подъ л']&сные сараи двухъ корветскихъ элингахъ 
верхн1е этажи со шлюзами, для подъема и спуска досокъ. Ис- 
полнеше этихъ работъ возложено на Строительное Управлен1е 
Морскаго- Министерства; и 

у) Для С.-Петербургскаго порта въ 1860 г. наняты: 1)въ 
Англш, съ разр-Ьшенхя Его Императорсклго Высочества 
Генералъ-Адмирала, по неим'1^н1ю при порт^ опытнаго коно- 
патнаго мастера, который могъ бы съ полиымъ знашемъ хЬ^м 
сл'1^дить за основательнымъ производствомъ конопатныхъ ра- 
ботъ, отъ которыхъ во многомъ зависитъ прочность постройки 
судовъ, конопатный мастеръ Гарднеръ и конопатчикъ Гардеред, 
съ жалованьемъ, первый по 2.600, а посл*дн1Й по 1.200 руб. 
въ годъ; оба срокомъ на одияъ годъ. Означенныя лица обяза- 
лись, между прочимъ, обучить канопатному мастерству 20 ко- 
нопатчиковъ изъ казенныхъ мастеровыхъ, до той степени зна- 
Н1Я д'Ьла, при которой они въ состоянш были бы р}^оводить 
другиздь; и 2) два машиниста 2-го разряда, съжалованьемъ по 
45 руб. сер. въ мЬсяцъ кащдому. 



— 167 — 

КР0НШТАДТСК1Й ПОРТЪ. 
ЖтлуйлешЛе гаваней. 

Въ отчете за 1859 г. изложены основашя, на коихъ, со- 
гласно съ Высочайше утвержденнымъ 16-го Марта 1859 г. 
журналомъ Адмиралтействъ-Сов^та, ст. 21.062, заключенъ 
контрактъ на углублен1е Кронштадскихъ гаваней: военной, 
средней я части купеческой. 

Означенныя гавани, въ отношен1и ихъ углублетя, разд']^- 
лены на XXXI участокъ. 

Въ 1859 году углублены части I и III участка. 

По контракту въ 1860 году следовало углубить вторую 
половину I а также II и III участки, т. е. вынуть грунта при- 
близительно 15.927,5 к. саж. 

Междз^ гЬмъ, журналомъ Адмиралтействъ-СовЬта 7-го Мая 
1860 года ст. 21.666 разрешено: 

1) По случаю опред-Ьлешя Его Императорскимъ Высо- 
ЧЕствомъ Генералъ-Адмираломъ ы'&ста для затапливан1я ко- 
рабельнаго гидравлнческаго дока, между батареею Князя Мен- 
шикова и восточнымъ угломъ Кроншлота, III участокъ, вягбсто 
предполагавшейся глубины 35 Футъ, углубить -одну часть на 
22, а другую на 24 Фута. 

2) За т^мъ II, VII и У111 участки, вместо назначенной 
по контракту глубины въ 26ф., углубить до 28 футъ, съ гЬмъ, 
чтобы все пространство XIV участка, между Мортоновымъ 
элингомъ и Николаевскимъ докомъ, начиная отъ берега, вовсе 
не углублять. 

и 3) Одну половину IX участка смежную съ VIII, углубить, 
-ВМ'1сто 24, на 28 Футъ. 

Въ 1860 году, какъ сказано выше, следовало углубить 
вторую половину 1-го, П-й и Ш-й участки; но какъ непрерыв- 
ному углублешю этихъ участковъ вполне м']^шали корабли, 
подходивпие подъ краны, то предложено было дов']Бренному 
подрядчиковъ Почетному Гражданину Иконникову, вм']&сто 
окончан1я углублешя езначенныхъ участковъ, приступить къ 
работамъ по углублешю въ 1860 г. т'Ьхъ м'Ьстъ, углублеше 
которыхъ признается бол^е удобнымъ. 
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На семъ освовиш провзводиось уг^уб^ен^е средней п- 
вавв, ва вростравств-Ь 30.133,63 квад. сах., въ участкахъ I, 
11,ПП, IV, V, XIX, XX, XXI, ХХП н ХХШ. 

Работы вродолвам1<»> съ 21-го Аврйав во 29-е Октября. 
Прв чеыъ увотребхво быт въ дЪйств1е : четыре землечеровг 
тельвыв маопны, четыре бувсврвые оарохода, двадцать во- 
семь баржъ в двйвадпдть Флашхоутовъ. 

Г^[)увта вывуто 20.012,1 куб. сах., т. е. баж^е того коув- 
чества, которое водрядчввв обязаны была вывуть въ 1860 году 
по контракту. За этч> подрядчввамъ првчвталось уодатять 
240.1 19 р. 70 к., взъ ковгь удержана Ущ часть, на основавк 
7 ст. контракта, до окончательной сдачи каацаго участка, т. 
е. 24.011 р. 97 коп. За т^мъ диствятельно выдано, съ раз- 
р^^шенЕя Адмиралтействъ-Сов-Ьта (жур. 28чч> Сентября ст. 
21.818) 216.107 р. 73 к. 

Веб работы по углублешю Кронштадтскяхъ гаваней долж- 
ны бьлъ совершенно окончены въ 1864 году. 

Въ вядахъ 0Базан1я сод1иств1я къ усп^шн^йшему про- 
изводству настоящей операщи в своевременному окончашю 
оной, Департаментъ входвлъ съ представлешеыъ въ Адмврал- 
тействъ-Сов'1^тъ,.о разр^шен^и, согласно съ ходатайствомъ 
подрядчвковъ, вместо представленныхъ имя денежныхъ зало- 
говъ, на сумму 368.125 руб., принять въ залогъ по подряду, 
не только въ обезпеченхе исполнешя самаго подряда, какъ это 
допущено контрактонъ, но и въ обезпечеше суммы (165.970 
руб. 58 коп.), выданной нмъ въ ссуду и предоставленнаго имъ 
въ пользовавхе казенваго имущества (на 31.500 руб.), прннад- 
лежапця подрядчлкамъ и употребляемыя ими при работахъ по 
углублен1ю Кронштадтскяхъ гаваней лютты и еу&а, чнсломъ 
23, оц*ненныя въ 417.000 руб. 

Таковое представленхе Департамента утверждено Адмирал - 
тейСтвъ-Со^*томъ (жур. 5-го Октября ст. 21.824), съ тЬнъ, 
чтобы: 1) подрядчики, согласно съ заключетемъ Департамента, 
въ случа'Ё йстреблетя или значительнаго повреждетя какого 
либо судва, обязаны были предоставить, въ заМ'Ьяъ этого суд- 
на, другой благонадежный залопь соразм'1ряо стоимости того 
судна; и 2) представляемый въ залогъ суда были бы застра- 
хованы въ полной оц^вочной ихъ сумм-!;. 



— 169 — 

Согласно сему сделано распоряжеше о прхем'! означен- 
ныхъ судовъ въ залогъ и объ освобожденш денежныхъ зало- 
говъ на сумму 404.014 р. 33 коп. сереб. 

У^етройепю порта. 

1) Отъ Строительнаю Управленгл Морского Миныстерства: 

Кругомъ Новаго Адмиралтейства, съ северной стороны, 
возводится каменная сЛев.. 

Доковое Адмиралтейство, отъ здан1я Морскаго Учебнаго 
Экипажа до провхантскихъ магазиновъ, обнесено каменною сте- 
ною, съ двумя железными воротами. 

Западная деревянная ст^^нка въ военной гавани перестрое- 
на, при чемъ уширены ворота. 

Въ средней гавани разширены л-Ьсныя ворота. 

Въ Новомъ Адмиралтейств1^ окончательно отстроено ка- 
менное здан1е для парусной мастерской. 

Окопчательно установлена на Мортоновомъ элинг^ паровая 
машина и приспособлена тележка, для вытаскисудовъ на элингъ. 

Въ Новомъ Адмиралтействе устроены жел^^зныя дороги, 
ва протяженш 830 пог. саж. 

Въ адмиралтейской кузниц']^: а) установлены выписанные 
въ 1859 году нзъ Англш станки долбежный и длянарЬзыван1я 
винтовъ и гаекъ; б) устроены надъ 60 горнами покрышки изъ 
камбузнаго жел1^за. 

и 2) Оть порта : 

Въ Адмиралтейств1Ь при экипажескихъ магазинахъ, изъ ста- 
рыхъ систернъ, негодныхъ къ употребленхю на прямое назна- 
чен1е, устроены нав'&сы для храненхя сортоваго железа и дре- 
веснаго угля. 

На двор']^ адмиралтейскихъ мастерскихъ, въ прежде быв- 
шей машинной мастерской, сд1^лано приспособленхе для хране- 
Н1я масла. 

На двор-Ь лйсопильнаго завода устроенъ нав^съ для хра- 
нен1я гребныхъ судовъ ; и 

При пароходномъ завод-Ь устроена пристань, длягребныхъ 
судовъ. 



— 170 — 

АРХАНГЕЛЬСШЙ ПОРТЬ. 

1) Уетроеша кымшбалка м р. Майматсл. 

Хотя построете киенбалш бьио вызвано случайною на- 
добностью въ ней, Д1Я аеприкш повреаиенш на Фрегате 
«Пересесть», но она будетъ весьма полезна для порта ■ на бу- 
дущее вреия, такъ какъ въ немъ не нм^ется другнхъ спосо- 
бовъ для осмотра подводныхъ частей судовъ и нсоравлен1я бо- 
л^е важныхъ въ вихъ повреждений. 

Стоимость квленбалкв, съ устройствомъ временныхъ къ 
ней прнсоособлетй, простирается до 5.721 руб. 43% коп. 

2) Въ экипажескихъ магазинахъ устроены : полки и пирамиды 
для укладки инструментовъ в вещей; р'Ьшепатыя двери, ограда 
вокругъ чугуннаго баласта и нав^съ для хранев1я бочекъ съ 
англгаской глиной. 

3). По л^снымъ хранплищамъ, надъ стапелями, въ которые 
уложены л1^са, сделано 20 крышъ изъ горбылей. 

4) По мастерствамъ : а) малярному : устроена кладовая для 
хранетя красокъ и другнхъ матер1аловъ, б) кйрабемшнплйт- 
шичмму: 4 копра а 4 вертикальные ворота, парильня и заборъ, 
для хранен1я л^совъ, остающихся отъ строешя ; и в) такелаж- 
нашу: 6 подвияшыхъ шпилей. 

5) Въ адмиралтейской кузниц-Ь : а) сд'1лано и установлено 
10 чугунвыхъ горновъ, вместо прежнихъ каменныхъ; б) прн- 
ступлено къ установке 2 паровыхъ молотовъ, изготовленныхъ 
на Шяршемскомъ завод-Ь ; и в) устроены два металлоплавиль- 
ные горна, до системе ЗеФстрема и 2 чугунные стула, для из- 
готовлен1я заклепокъ къ паровымъ котламъ. 

НИКОЛАЕВСКХЙ ПОРТЪ. 

1) Въ Николаевскомъ Адмиралтейств1^, на северной стороне, 
сд'блано два деревянные вйъ^с2^ надъ складами дубовыхъ 
брусьевъ. 

и 2) Произведено исправлеше моста чрезър. Ингулъ,уста- 
новленнаго на канонирскихъ лодкахъ, и особо устроеннаго 
чрезъ эту же р'Ьку п'Ьшеходваго мостика для сообщенхя Глав- 
наро Адмиралтейства съ С^вернымъ. 



— 1.71 — 

СЕВАСТОПОЛЬСКГЙ ПОРТЬ. 

Очистку Севастопо^ьской бухты отъ затопленныхъ въ ней, 
въ иивувшую войну, судовъ прввялъ на себя Гражданииъ 0*6- 
веро*Американскихъ Штатовъ Джояъ-Гоуэнъ, по обязатель- 
ству 27-го Октября 1856 г. и контракту, закдючевному съ 
няиъ Черноморскимъ Интендантствомъ 30-го Сентября 1858 г. 

Гоуэнъ, между прочнмъ: обязался: 

1) Вытаску и разборку судовъ п изъ нвхъ вещей произво- 
дить собствевньшв средствами. 

2) Очистку бухты окончить къ 1-му Ноября 1860 года. 

3) Пароходъ «Владим1ръ» поднять ц^Блымъ и представить 
его, въ плавучемъ состояши, въ распоряшеше Черноморскаго 
В'Ёдомства. 

4) Представить, безвозмездно, въ казну до 100 тоннъ яко- 
рей новой системы и такое же количество ц^пей. 

Въ вознагражден1е же трудовъ и вздержекъ Гоуэна по на- 
стоящей операщи, вое добытое имъ со дна рейда, южной и ко- 
рабельной бухтъ поступаетъ въ его собственность. 

Въ 1860 году Гоуэномъ были подняты сл'Ьдукшця суда: 
пароходы: «Владим]ръ», 400 силъ, построенъ въ 1848 г., 
«Бессараб1я», «Громоносецъ», «Одесса» и «Эльборусъ», веб че- 
тыре въ 260 силъ кая^дый ; изъ нихъ три первые построены 
въ 1843, а посл'ёдшй въ 1848 г.; фрегатъ «Кулевчи», по- 
строенъ въ 1847 и корветъ «Орестъ»— въ 1836 году. 

Въ видахъ достижен1Я главной ц'Ьли настоящей операщи, 
в именно : очистки Севастопольскаго рейда отъ затопленныхъ 
на ономъ судовъ, Гоуэну, въсл^дств1е его просьбъ,въ 1860г., 
были оказаны сл'Ёдующ1Я пособ1я и облегчешя. 
1) Съ Высочайшаго саиэволвнгя: 

а) Разр']^шено продавать Гоуэну порохъ по пониженной 
ц'Ьн*, по 7 руб. за пудъ, вместо 13 руб. 21 коп., и 

б) Купленъ поднятый имъ железный пароходъ «Эльборусъ», 
за 35.000 руб. сер. 

2) Съ рагрлшенгя Лд^Iтралте^Шпт^Ск>впта {жу^виоV^ъ 16-го 
Сентября 1860 г. ст. 2Ь808). 

а) Большая часть штраФныхъ денегъ, внесенныхъ Гоуэ- 
номъ за несвоевременное исполнеше имъ услов1Й договора, ему 
возвращена (до 26 т. руб. сер.), и 
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б) Срокъ окончан1я очастки Севастопольской бухты про- 
долженъ на одпнъ годъ. 

и 3) Съ раз[ИЬшетя г. Управляюпщго Морскямъ Минн- 
стерствомъ продава Гоуэну каношрская додна эа 475 руб. 
сереб., въ коей онъ шФхь надобность, потерявъ во время 
бури, бывшей въ СевастопохЬ 1Ф>го Октября, два лучшнхъ 
рабочихъ катера. 

АСТРАХАНСШЙ ПОРТЪ. 

Въ продолжеши л^та 1860 года проязводились работы по 
углублешю Адмяралтейскаго канала, посредствомъ землечер- 
пательной машины. 

Каналъ углубленъ на протяжен1я 65 саж., съ 3 до 5 Футъ; 
остается углубить на разстояши до 136 саж.; въ н^которыхъ 
м^стахъ настоящая глубина кааала доходить до 1 Фута. 

Продолжались работы по постройке : 

а) Новаго каменнаго магазина для хранешя экипажескихъ, 
артиллерМскихъ и коммисархатскихъ вещей. Магазянъ приве- 
деыъ уже отчасти въ такое состояи1е,чтоможетъ быть занять 
по назначен1Ю. 

Вся постройка магазина, съ устройствомъ стблажей въ 
обоихъ этажахъ, обойдется въ 36.864 руб. 

б) Новаго сарая для построен1я и хранешя гребныхъ су- 
довъ. Сарай будетъ стоять до 22.273 руб. Въ 1860 году из- 
расходовано по сей постройке 13.402 руб. 9 коп. 

в) Новаго каменнаго сарая для хранешя баржи и верейки 
Императора Петра I. Сарай обойдется въ 3.550 р.; въ 1860 г. 
израсходовано 2.600 руб. сереб. 

Исправлены сл^^дующ^я мастерск1я : такелажная, парусная, 
а также смолня и парильня, на что употреблено 164 р. 25 коп. 

СВЕАБОРГСШЙ ПОРТЪ. 

Въ кузнечной мастерской устроена другая плавильная печь, 
для отливашя м'ёдныхъ вещей. Деревянное здаше,въкоторомъ 
пом^^щается смоловарня, перенесена на другое м*сто. Устроена 
временная мастерская, для исправлен1я паровыхъ котловъ съ 
винтовыхъ канонирскихъ лодокъ. Къ пристани для судовъ,при- 
ходящйхъ съ грузомъ, прибавлено одно зб'1&но. Въ каменномъ 
здашп, гд* хранятся механически вещи съ 35 впнтовыхъ ка- 
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яонирскихъ лодокъ, устробнъ деревянный полъ. Въ отд'блеша 
провхантскы'о магазина, гд'б хранятся матер1ады по корабле- 
стровтельной части, вновь устроены стелажи и полки. Для пор- 
товой механической мастерской нанято пять машинистовъ. 

Независимо отъ сего, предложено Командиру порта доста* 
вить проэктъ построекъ и разм']&рен1я механизмовъ, которые 
онъ признаетъ нужнымъ им-Ьть для выполнен1я ниже изъяснен- 
ной воли Его ИмпЕРАТОРскАго Высочества Генералъ-Ад- 
мирала, на счетъ состо11В1я въ которомъ должны находиться 
мастерск1я портовъ 2 разряда. 

РЕВЕЛЬСЩЙ ПОРТЪ. 

Окончательно очищенъ и углубленъ на 2 Фута внутренне 
адмиралтейен1Й каналъ, такъ что въ настоящее время онъ им"!- 
етъ 5*/^ Футъ глубины. Издержки по углублешю канала прости- 
раются на 1.(И1 р. сер. 

Ручною землечерпательною машиною углубленъ Фарватеръ, 
ведущ1Й отъ оконечности адмиралтейскаго канала къ купече- 
ской пристани. Фарватеръ углубленъ напротяжени Уз его длины 
на 5% фут. 

Углублено посредствомъ паровой землечерпательной ма- 
шины въ старой военной гавани у киленбалки: на восточной 
сторон* до 18-ти, на с']&верной до 16, у водопроводовъ до 14 
и у пристани молла до 15 Футъ. 

Сделано распоряжеше объ устройств* въ первомъ сара* 
отъ моста пом*щешя для кораблестроятельныхъ запасовъ и 
матергаловъ для трехъ кораблей в с^гдодъ дорта. 

Въ экипажескихъ магазинахъ устроенъ стелажъ подъ 
систерны. 

Въ исполнешеприказашя Государя Великаг.о Князя Ге- 
нералъ- Адмирал а о томъ, чтобы мастерск1я портовъ 2 -го раз- 
ряда содержались, 9Ь отношеши пряоаособлцвШ и инструмен- 
товъ, въ полной готовности для производства работъ не только 
на судахъ, который приписаны въэтимъ портамъ, но и на су- 
дахъ, имъ непринадлежащихъ, а заходящихъ во время плаванхя, 
сделаны сл*дующ1я распоряжешя: 

1) Выслано въ Ревель: а) 4-хъ сильная паровая машина 
высокаго давлешя, съ котломъдляприведешя въ движеше стан- 
ковъ механической мастерской Ревельскаго порта; б) разныхъ 
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вапиковъ 129 , брусовокъ 14 и момтковъ котедьныхъ 10 
штукъ; одра чугунная стуока, ддя толевая м'Ьш; 16 снстеряъ 
съ крааанв, ддя храиеи1я маоиц ш одноаршннныхъ котедшьиъ 
дистовъ счетомъ 21, потребныхъ ддя устройства вентшиигора, 
въ заи^нъ ]гЬховъ, употребдяемыхъ ддя раздувашя огня шъ гор- 
.нахъ. 

2) Даны наряды Адмнралте&скнмъ Ижорскимь Заводаыъ 
на изготовден1е: а) ддя уномянутаго вентидатора, 42 саженн 
трубъ изъ дистоваго жед^за; и б) шеста зубчатыхъ кодоворо- 
товъ д^я сверлешя м'Ёдныхъ, жед^зныхъ и чугунныхъ вещей. 

3) Особаго устройства тележка, для предполагаемой къ 
устройству въ Ревельскомъ поргЬ железной дороги, будетъ 
отправлена въ зтотъ портъ съ открьтемъ навнгац1я; а для 
самой дороги 130 нудовъ круглаго жел'Ьза въ !%• дюйма. 

н 4) Сверхъ того, согласно съ прнказашемъ Его Высо- 
чества, предполагается: а) снабдить Ревельсшй портъ нодъ- 
емнымъ краномъ, отъ 6 до 7 тоннъ подъемной силы; б) устроить 
въ котельной мастерской печь, для отливки мелкихъ чугунныхъ 
вещей; и в) мастерскхя кузнечную и блоковую снабдить недоста- 
ющими въ нихъ механическими станками, для строгаша жел^^ 
ныхъ вещей, для точешя металлическихъ вещей и нарезки 
винтовъ. 



ОТДЪЛЪ VII. 

ШИН I ш дитшюсп. 



АДМИРАЛТЕЙСКХЕ ИЖОРСШЕ ЗАВОДЫ. 

1) Въ видахъ предоставленхя Начальнику Адмиралтейскихъ 
Ижорскихъ Заводовъ полной возможности посвящать свою д'ёя- 
тельвость преимущественно на внутреннее управлеше заводами, 
ихъ устройство и производительность, и чтобы вм-ЬсгЬ съ тЬмъ 
неувеличивать числа лицъ, служащихъ прп заводахъ, Департа- 
ментъ ходатавствовалъ о назначеши, въ должность помощника 
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начальника Ижорскихъ Заводовъ, по увравдетю заводскими 
чинами и по надзору за бшгоустройетвомъ на заво^пкxъ и въ 
сёлетя, Командира &-го рабочаго экипажа Капитана 2 ранга 
Цамуташ 1. 

Ходатайство Департамента удостоилось утверждешя« На 
Капитана 2 ранга Цамутали, сверхъ обязанностей, лежавшихъ 
на его предшественникахъ, по звашю помопщика начальника 
Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, возлощено наблюдете 
за производствоиъ валовыхъ работъ, за отправкой съ заво- 
довъ грузовъ и за сл'Ьдоватемъ оныхъ по р'&камъ ИжорЪ и 
Нев'Ь. 

Чтобы точнее опред'Ьлить кругъ д'Ьйетвш Капитана 2 ранга 
Цамутали, ему дана инструкцЫ, утвержденная г. Управлякь 
щимъ Морскииъ Министерствомз»« 

Предшественники Капитана 2 ранга Цамутали, по ^вашю 
помощниковъ начальника Адмиралтейскихъ Ижорскихъ Заво- 
довъ, получали жалованья по 971 руб. 45 коп. и столовыхъ 
денегъ по 142 руб. 85 коп., а всего по 1.114 руб. 30 коп. 
въ годъ. 

Принимая во вниман1е, что это содержан1е назначено 29 
л'Ётъ тому назадъ и уже собственно по этому не можетъ быть 
признаваемо достаточнымъ, и что труды Калитана 2-го ранга 
Цамутали никакъ не будутъ мен'Ёе трудовъ, лицъ занимающихъ 
должности младшихъ помощниковъ Капитана надъ С. Петер- 
бургскимъ Портомъ и Помощника по хозяйственной части 
Управляющаго Кронштадтскимъ Пароходнымъ заводомъ, Де- 
партаментъ ходатайствовалъ о сравнеши содержан1я Капитана 
2-го ранга Цамутали съ содержатемъ (2.000 руб. сер.), при- 
своеннымъ двумъ посл'Ьднимъ должностямъ, т. е. о производ- 
ств'Ё г. Цамутали столовыхъ денегъ по 920 руб. сер. въ годъ, 
сверхъ жалованья по чину (580 руб.) и казенной квартиры 
(500 руб.) 

Инспекторск1Й Департаменгь сообщилъ, что на производ- 
ство сего содержан1я Капитану 2-го ранга Цамутали последо- 
вало Высочайшее соизволен1е. 

2) Согласно указашю Его Высочества Генералъ-Адми- 
рала, назначено, по окончанш постройки новой кузницы, ста- 
рую якорную кузницу обратить въ жел1&зопрокатное заведен1е. 
Но какъ полное устройство сего » заведен1я потребуетъ много 
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шрвмевш, а между тЬмъ надобность аъ таконъ заведевш весьма 
ощутатеаьва, то, на нервы! рааъ, разрешено орнступнть въ 
1861 г. къ работамъ по передашь в уетроктву подъ врокат- 
вое .заведен1е части зданхя, въ которонъ пом']^щается явориаа 
кузнвца. 

На работы по перестро^в^ здан1я внесена оотребвая сум|Ц1 
по см^тамъ Стровтедьнаго Управ^ен^я Морскаго Мвннстер- 
етва; а на устронство сваротаыхъ в вагр^ватедьвыхъ печей 
в прочее првспособлен1е асснгновано 30 т. руб. по см^тЬ Ког 
раблестровтедьнаго Департамента на 1861 годъ. 

3) Въ отчете за 1859 годъ сказано, что для возможнаго 
понвжетя ц'Ьнъ, существующвхъ на истовую зеленую м'Ьдь 
пошгатся ввеств ва Ижорскнхъ Заводахъ выд'Ьдку мунтцов- 
скаго металла. Съ этою ц^лью, согласно съразрЬшешемъ Адг 
мвралтействъ-Сов'Ьта (журв. 29 Августа 1859 г. ст. 21.332) 
нанять въ Англ1в плющельныв мастеръ РельФъ, срокоиъ на 
трн года, съ содержан1емъ по 5 ф. и 4 ш. въ неделю, съ вы- 
дачею ему, ва путевыя издержке, 30 ф. ст., в куплены въ Ан: 
ГЛ1И 3 станка, для тяги м^двыхъ трубокъ, въ 15, 20 н 25 ф. 
длины, съ принадлежностями, за 1.788 ф. 14 ш. 11%п* Приго* 
товленхе трубокъ начнется въ Апр^л^^ 1861 г. 

Къ установк'Ё этихъ станвовъ съ мехавизмомъ , ^ также 
волчковъ для плавки металла в къ устройству печи для нагр!;- 
вав1Я трубъ уже приступлено. 

4) Съ мастеромъ прокатнаго д^ла, Англвчанвяомъ Джономъ 
Эвенсомъ, возобновленъ ковтрактъ на 2 года съ жалованьемъ 
по 1.500 р. сер. въ годъ. 

5) За смерт1ю Полковника Терентьева, управлавшаго якор- 
вымъ заводомъ, навать въ Англ1и 10гзнечный мастеръ Вудъ да 
одвнъ годъ, съ жалованьемъ по 2.000 руб. въ годъ, и съ эы- 
дачею ему на путевыя вздержки 25 ф. стерл. 

6) Возобновленъ контрактъ съ механикомъ, Шведсквмъ 
подданнымъ Овеномъ, съ производствомъ ему жалованья по 
1.500 руб. въ годъ. 

7) Мастера РельФъ, Эвенсъ и Вудъ обязались, между дро- 
чимъ^ обучать своему искусству казенныхъ мастеровыхъ, ко- 
торые отданы будутъ въ нхъ в'бд'бн^е. 

8) Главн'Ьйшгя работы, производивш1яся въ 1860 году по 
устройству заводовъ, были сх§дующ1я: 
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А. Работы^ исполненныя Строительнымь Управленгемь Мор- 
скаго Министерства: окончены: а) зданхе подъ ^1Г60, въ кото- 
ромъ пом'Ьщается большая кузница, съ паровыми молотами;' б) 
плотина подъ Ж 3; в) магазинъ подъ Ж 19 для хранешя сор- 
товаго жел'Ьза; г) магазинъ подъ Ж 55 для хранёшя м-Ьди; и 
д) перестройка домиковъ подъ Ж Ж 101, 103, 105, 107, 
120 и 122. - 

Для вс'Ьхъ этихъ построекъ отпущено заводами : 

Чугуна 14.292 п. 9 ф. 

Жел*за 7.556 » 32 » 

и Б. Работы^ произведенныя самими ааводалси, съ употребле- 
Н1емъ денегъ, каюя потребовались, изъ суммъ внутренней ча- 
сти заводовъ. 

а) Вь мгьдиплющилькомь заеодгь (ад. подъ Ж 5%). 

. 1) Вместо разобраннаго стараго ветхаго деревяннаго водо- 
дМствующаго колёса, ъъ Д1аметр'6 22 ф. шириною 8 ф., устрое- 
но новое колесо деревянное же, скрепленное цинкованнымъ 
жел'Ьзомъ, а механизмъ съ двумя парами листокатальныхъ ва- 
ловь перебранъ заново. 

2) Для установки выписанныхъ изъ Англш трехъ станковъ, 
о коихъ упомянуто выше, для тяги м'Ьдныхъ дымогарных'Ь 
трубъ, разобрана каменная сгЁна по длин'ё на 26, а въ вышину 
на 9 футъ; подведены подъ станку три чугунныя стойки, сд*-^ 
ланы дв-Ь арки, съ устройствомъ въ потолочномъ свод*, для 
св'1^та. Фонаря съ оконными рамами. 

и 3) На берегу бассейна, противу м^диплющи л ьнаго завода, 
для пом-Ьщешя пилы, съ приводомъ отъ водод'Ьйствующаго ко- 
леса, для распиловки дровъ, вместо ветхаго навеса, устроенъ 
новый, на каменномъ ФундаменгЬ, изъ 8 чугунныхъ колонъ съ 
деревянною обвязью и жел'Ёзною крышею. 

б) По вновь выстроенной кузницть (зд. подъ Ж 60). 

1) Сд'Ьланы фундаменты для вьшисаннаго изъ Англ1и паро- 
ваго молота въ 5 тоннъ, для 4 кр^-новъ и 3 вертикальныхъ пат 
ровыхъ котловъ, изготовленныхъ на заводахъ, для паровыхъ 
машйнъ и вентилаторовъ. 

2) Устроено 5 двойныхъ и 15 ординарныхъ кузнечныхъ 
горновъ, для снабжен1я которыхъ воздухомъ проведены подъ 
поломъ жел-Ьзньш трубы до 540 дог. Футъ. 

12 
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3) Въ боковой пристройке сд^ланъ Фундаиентъ, на коенъ 
уставоыенъ, съ обделкою огнепостоявнымъ ккрпвчеиъ, запас- 
ный горизонтальный паровой котелъ съ трубою. 

в) Вь /-Л6 отдлмнт машиннаю мастерства. 

Изъ средняго этажа проведенъ вновь прнводъ въ ШФетное 
мастерство для продавливашя дыръ н образки листовъ. 

г) Въ большой сборочной мастерской (гд. подь .Л? %1 ). 

1) Впредь до высылки изъ Англ1и водод^йствующаго ко- 
леса новой конструкц1и приведена въ д'&йств1е паровая машина 
въ 20 силъ. 

2) Для дййств1Я машиною установленъ цилиндричесгай па- 
ровой котелъ, съ паровикомъ. 

3) Для снабжен1я котла водою сделанъ цилиндрически ре- 
зервуаръ и соединенъ съ главнымъ русломъ. 

4) Исправлена металлическая ручная помпа и приспособлена 
для д-кйствхя въ ручную и въ соединенш съ машиною. 

5) У верхней части колоннъ, по кранштейнамъ, установ- 
ленъ выписанный изъ Англ1и металлическ1Й подвижной кранъ» 
для подъема тяжелов^сныхъ вещей. 

0) Сделаны каменные Фундаменты подъ станки, выпмсан- 
ные изъ Англ1и, а равно установлены самые станки и приве- 
дены въ Д'Ёнствге. Этихъ станковъ 1 3: два поворотм-^смрлтл^ 
ныхъ^ три большихъ токарныхЬу три большихъ страюлышхъ 
одинъ токарно ' еынторп>зный, одинъ сверлилым - вертыкалъныйу 
одинъ вертыкалъно'строгалышй или долбежный и два вмшяо- 
иарлзныхь, 

7) Для нагр^ванхн сборочной мастерской установлено че- 
тыре чугунныхъ камина. 

и 8) Въ верхней части Фонаря, для сохраненхя теплоты, 
уложены въ потолк'Ё по балкамъ вторые деревянные переплеты 
со стеклами. 

д) Въ чуп/ннолитейномь заводго (подь ^ 24). 

Сд'Ёлана вновь и уже д'Ьйствуетъ ваграночная печь, въ Д1а- 
метр'Ё 6 Ф., въ которой можно плавить до 1.000 пудовъ ме- 
талла въ одинъ разъ. 

Для раздувашя огня въ этой печи, устроенъ вентилаторъ, 
приводимый въ д'Ёйств1е, посредствомъ особаго механизма, во- 
дод'Ёйствующииъ колесомъ. 

е) Вь большой котельной мастерской {зд. подь «Л/ /7). 
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I 



1) Д^я снабжен1Я мастерской водою сд1^1аны и проведены ^ 
аодъ землею отъ главнаго заводскаго водопроводеаго русла,! 

[чугуиоыя трубы съ кранами на вротяжеши 52% оог. саж. 

2) Для подъема тяжелов'Ьсныхъ вещей устроенъ подвижной] 
кранъ на чугуоныхъ колонвахъ. 

3) Для постройки желЬзныхъ баржъ близъ котельной ма- 
стерской, аа берегу р^ки Ижоры, сд'Ьланъ временной эдингЪ| 

^дднн, 11, шйр. ЗУа саж* 

н 4) Въ зданш котельнаго мастерства подъ Ж 18, сдЬла-^ 
[вы новыя деревянныя ворота съ металлическимъ кр4ален1емъ. 

ж) Во малой котельной мастерскак {вь зд, подь ^\/? ^\^ 8 и 9). , 
Сделана печь для иайки мЬдныхъ трубъ и вместо ветхага^ 

настланъ новый полъ въ 52 квад. саж. 

з) Шо вновь построенныхь кам€нныхъма%азинахьподъш^19^^^ 
Гдля хранен1Я желЬза, *Л^ 5р — для хранешя м-Ьди, устроено: въ 

юервомъ отд-Ьленхе для раскладки желЬза по сортамъ^ а вовто- 
кромъ, сверхъ деревяннаго, чугунный полъ и потолокъ обшиты I 
[ листовьшъ жел4зомъ* 

и) По западной сторон* завода, въ конц* бассейна и пло- 
тины Ж ^2, вбито свай и обшито досками на протяженш 48] 
саж.; пространство между берегомъ и сваями завалено завод* 
скимъ шлакомъ и мусоромъ, 

1) По шдравлическхикь сооружетямъ и въ прочихъ завод- 
скйхъ строен1Яхъ, по м^р-Ь надобности, производились починки] 
и иснравлетя. 

Для всбхъ строите льныхъ работъ, произведенныхъ сред- 
ствами заводовъ, ими изготовлено металлически хъ вещей въ^ 
количеств Ь 24.082 п. на сумму 48.751 руб. 56 к. и употреб-| 
депо л-Ьса на 6.471 руб. 89 коп.; итого на 55,223 р. 45 кош,] 
бол 'бе чемъ въ прошломъ году на 26.527 руб, 30 коп. 



Кром-Ь деятельности по устройству мастерскихъ и содер- 
шан1Ю въ исправности гидравличсскйхъ сооружен1Й и завод- 
скихъ механизмовъ, главн'Ьйшими заводскими, работами въ 
1860 г,, были: изготовлеше а) паровыхъ котловъ для корабля 
«Императоръ Николай Ь и б) механизма въ 800 нарицатель- 
ныхъ силъ, иредназначеннаго нын^ на Фрегатъ «Севастополь». 

12^ 
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ЗатЬмъ, д^йствгемъ заводовъ въ 1860 году ориготовлено 
швкклИ ш переработано метаиовъ: 

Джя аортовъ С.-Петербург- В*сомъ. На сумму, 

скаго и КронштаАтскаго116.994п. 34ф. 701.263р. 60 к. 

Для Черноморскаго ведом- 
ства 507п. 23%Ф. 4.975» 45 » 

Для внутренеей части Ижор- 

скихъ заводовъ 67.188 » 26% » 208.075» 32%* 

Для строительвои части 

Ижорскихъ заводовъ. . . 24.082 > 10 » 48.751 » 56 » 

Выпилено и употреблено для 
внутренней части заво- 
довъ: досокъ, пластинъ и 
брусьевъ дубовыхъ,|ист- 
веничныхъ и сосновыхъ , 
на 6.471» 89 ш 

Отпущено разныхъ азд^лш 
казеннымъ м^стамъ по- 
стороннихъ вЬдомствъ и 
частнымъ лицамъ, а так- 
же переработано соб- 
ственныхъ ихъ метал- 
ловъ и распилено бре- 
венъ въ доски, на 13.623» 27 » 



Итого на 983.161р. 9!4к. 
бол*е ч4мъ въ 1859 г. на 219.253» 8ОУ2» 

Рабочихъ людей находилось въ заводахъ среднинъ числомъ 
по 1.324 челов. въ день, бол-Ье противу 1859 г. на 219 челов. 
въ день. 

Изъ суммы, на которую переработано заводами въ 1860 г. 
металловъ и матерхаловъ, на каждаго рабочаго приходится 
742 руб. 57 коп., т. е. бол*е противу 1859 года на 51 руб. 
25 коп. 

Въ 1860 году заводами употреблено на жалованье лицамъ, 
служащимъ при заводахъ, на наемъ механиковъ, мастеровъ и 
настеровыхъ, на выдачу зарабочихъ и наградныхъ денегъ 
нижнимъ чинамъ 6 рабочаго экипажа, а также на покупку ма- 
тер1аловъ, Фуража и проч. : 
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а) Изъ суммъ, ассигнованныхъ на содержате и д'1йств1е за- 

водовъ въ 1860 году 108.196 р. 90% к. 

и б) Изъ суммы внутренней части заводовъ 17.993 » 85% » 

Итого 126.190 р. 7672 к. 
За ЭК0Н0М1Ю въ металлахъ, дровахъ и преимущественно въ 
каменномъ углЬ, всего на 18.610 {)уб. АОУ^ к., оказавшуюся 
лри пов'Ьрк'Ь заводскаго имущества въ 1860 году, съ разр*- 
шен1я Адмиралтействъ- Совета (жур. 14 Декабря 1860 г. ст. 
21.898) выдано 1600 руб. въ награду'казеннымъ мастеровымъ 
заводовъ и тЬмъ изъ лицъ, служащихъ при заводахъ, который 
бол-Ье другихъ способствовали означенному сбережешю. 

КР0НШТАДТСК1Й ПАРОХОДНЫЙ ЗАВОДЪ. 

Настоящ1я св'Ьд'Ьнхя о д-Ьйствхяхъ Кронштадтскаго Паро- 
ходнаго завода, а также й о м'Ьрахъ, принятыхъкъ устройству, 
завода, извлечены изъ д-Ьлъ Департамента и отчета Капитана 
надъ Кронштадтскимъ портомъ. 

ЗГетроиство завода. 

Въ среднемь надворномь флтелгь : а) установлена централь- 
ная паровая машина съ передаточнымъ механизмомъ во вс^ ма- 
стерсшя и водопроводомъ по всЬмъ отд*лешямъ завода; а так- 
же паровые котлы, донки съ паровымъ котломъ для накачиван1я 
воды въ заводск1е резервуары и б) произведена постройка но- 
ваго пароваго котла. 

Въ мастерскихь завода : въ модельной устроены чугунный 
полки, точило, поперечная пила и строгальные станки. 

Въ литейной переделаны вагранки, устроены : м^диплавиль- 
ная печь, глиномятное отд^леше, съ двумя машинами для прй- 
готовлен1я глины и песку; аппараты для толчешя угля, про- 
мывки мусора и отд'^лешя отъ него металла; и жел']^зная до- 
рога отъ мастерской къ сушильн'Ь. 

Въ кузнечной перед'Ьланы вс* горны, установлены: новыя 
жел-Ьзньш дымовыя трубы, паровые котлы для паровыхъ мо- 
лотовъ въ 5 и хУа тонна, краны для сихъ молотовъ и малые 
краны для горновъ и три сварочныя печи. Сверхъ того изго- 
товлены новые угольные ящики и тачка, и у сварочной печи 
сделано приспособленхе для ковки оруд1Й. 
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Въ ж^мио'шотыышк прююсо&квъ похвжхзюй сранъ; 
устроена 1С}'зшии ■ въ ней тспновмны сл:1шнные прн завохЬ 
новые горны н в4ера7 язготовжны новые чугунные стулы1 
нодъ наЕОьиьнв н штампы, ручной молоть. хел1зные подъем- 
иые краны н три печн ддя вагр-Ьвашн заиеоокъ: установдены 
атмосФернческш молоть н орессь Х1я загабашя гехкзныхь 
днстовь н провзвелена нагпижа чугуннаго пола. 

Вь мл&Ы'Жютелшой сд1ланы штампы подь наковальня, вен- 
твлаторы, прессь, точило в нодвнхнов крань. 

Вь тошарлай^ смьеарлой ш еберочшЛ установлены прввеэеи- 
ные вь 1859 г. нзъ-за границы сверлнльные. строгальные, 
долбежные, нар-кзательные и токарные станки, точило, под- 
вижной кранъ и аппаратъ для нагр^^ван^я мастерской. Ссбраеъ 
вращаюпийся сверлильный станокъ и произведена укладка рель- 
совь жел-Ьзныхъ дорогъ. 

Вь лиетоншргьвателыюй устроены нагр-Ьвательныя печи и 
сделана новая чугунная Форна, для выгибашя котельныхъ лн- 
стовъ. 

Въ пргуготоеитеиьной установлены лыропробпвательный 
и витно-нар^зательный станокъ, ножнпцы для обр1зан1я ко- 
тельныхь лнстовъ, прессъ для выправки металлическнхъ ве- 
щей, чугунный стойки для укладки котельпаго жел^за о устроенъ 
магазанъ для укладки пнструментовъ и другнхъ вещей. 

Въ киванотиастической изготовлены ящики для раствора и 
аппаратъ для галванозорован1я проволки. 

Въ щнковочной сд1^ланы новые котлы для оцпнковашя вещей 
и чугуяныя печи. 

Въ пилонаегькательнои сделаны новыя наковальын и къ 
нимъ чугунные стулья. 

Въ заводскихъ магагинахъ устроены чугунныя стоики, съ 
полками. 

У заводсиой пристани установлены краны: наклоняюпцйся 
и поворотный. 

Кром-Ь того: 1) устроены внутри п вп! завода жел1&зныя 
дороги въ разпыхъ паправленхяхъ , съ поворотными кругами, 
и изготовлены тележки для перевозки тяжестей по жел-Ьзнымъ 
дорогамъ, и 2) разрешено выписать изъ-за границы разныхъ 
станковъ и механическихъ приепособленш на сумму до 47.362 
руб. сереб. 
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Во исполнеше повел'бшя Его Императорскаго Высоче- 
ства Генералъ-Адмираш объ устроцств*}^ при Кронштадтскомъ 
Пароходномъ завод'Ь особыхь магазиновь^ отдельно отъ эки* 
пажескихъ магазиновъ Кронштадскаго порта, Департаментъ 
призналъ необходимомъ им'&ть при означенномъ завод"! четыре 
магазина: матергальный^ металло&ь и щьтыхь деревьееЪу старшо 
годнаю материала и топлива^ и дгьлшыхь вщей. 

За гЬмъ, прим-Ьняясь къ штатамъ Общаго Образовашя 
Управленхе портами составлено распред'Ьленге какъ казеннаго 
имущества, подлежащаго храненш въ означенныхъ четырехъ 
магазинахъ, такъ и личнаго состава, для зав']&дыван1я магази- 
нами пароходнаго завода. 

Предположенхе Департамента объ учреждеши при Крон- 
штадтскомъ Пароходномъ завод* четырехъ магазиновъ, а так- 
же о распред'&лея1и по магазинамъ имущества и металдовъ, 
составленное Департаментомъ , утверждено Управляющимъ 
Морскимъ Министерствомъ, при чемъ разрешено: 1) Зав-Ьды- 
ваше магазинами возложить на старшаго помощника Управ- 
ляющаго заводомъ, которому назначить содержанхе въ той м*- 
р'6, въ какой оное производится младшему помощнику Капи- 
тана надъ портомъ въ Кронштадт'Ь, а именно : жалованье 800 р., 
столовыхъ 700руб. и квартирныхъ 500 руб., а всего 2.000 руб. 
въ годъ, съ т-Ьмъ, чтобы на обязанности его лежало своевре- 
менное пополнен1е недостатковъ въ припасахъ, необходимыхъ 
для безостановочныхъ д'Ьйств1Й по заводу; храненхе же мате- 
рхаловъ и вещей вв'Ьрить четыремъ старшимъ сортовымъ со- 
держателямъ, полагая производить имъ содержаше вътомъраз- 
м4р'Ь, въ какомъ оно производится таковымъ же лицамъ при 
экипажескихъ магазинахъ въ Кронштадт'Ь, т. е. жалованья 
300 руб., столовыхъ 300 руб. и квартирныхъ 200 руб., всего 
по 800 руб. каждому въ годъ; а на наемъ вахтеровъ для ма- 
газиновъ и писаря для Помощника Управляющаго Заводомъ по 
хозяйственной части назначить общую сумму 1.800 р.,. и 2) Рас- 
ходы по содержашю сихъ лицъ производить изъ суммъ, ассиг- 
нуемыхъ на д'Ьйств1е и содержаше завода. 

Это распоряжен1е и упомянутое распредЬленхе одобрены 
Его ВысочЕствомъ и объявлены Департаментомъ по Мор- 
скому Ведомству циркулярно 12-го Ноября 1860 г. за Ж 15. 



— 184 — 



Крои^ работь по оЕовштелдоку устровству ешошжъ на- 
етерскшхъ, заводовъ выаашевы еще сл^дувшив: 

По порту: 

Въ старой лвтеввов мястерсков тстх>оевы воздзгходуввыв 
трубы в къ нвмъ враны. 

Дм новаго ЗДДН1Я парусной мастерской взготов^ено: 89 
чугуввыхъ балоБъ, 34 коловвы, рымы в лвй дебедЕж ддв вы- 
тягвван1я днБтросовъ; аооаратъ для подъема тахестев н ^иокв 
съ роудьсаин, для подъема парусовъ. 

Для портовой кузницы взготовдевы вовыв паровой котехь 
в жехЁзвая дымовая труба. 

На водоподъемной машвв1^, у С. Петербургсквхъ воротъ, 
капитально всправденъ весь механвзмъ. 

Для дока Петра I взготовдены в установдевы ва м'Бсто 
174 чугунныхъ кодьбдока, съ пвронамв. 

Ддя пушечнаго двора сделано 555 новыхъ чугунныхъ сте- 
дажей подъ оруд1я. 

Для пробнаго шоссе у Новаго Адмиралтейства взготовдево 
ч|уг}'нвыхъ шашевъ вдв гв^дъ, по образцу, прввезевному взъ 
Амервкв ва ФрегатЬ сГенерадъ-Адмврадъ», 11.025 штувъ, 
на пространство въ 225 кв. саж. 

На суда: 

На пароходо-Фрегатъ аГремяпцв» вовые паровые вотды в 
дымовыя трубы. 

Ддя фрегата «Ослябя» и корвета «Богатырь» гребвые вви- 
ты съ передвижными допостямв. 

Ддя паровой яхты «Стр'Ёдьна» в вввтовыхъ кавовврсквхъ 
додокъ «Ершъ» и «Шмель» сделаны новыя дымовыя трубы, а 
ддя винтоваго транспорта «Артедьщикъ» гребной винтъ. 

Сверхъ того на судахъ, вооружавшихся и приготовдяв- 
швхся къ пдаван1ю, произведены работы по взготовденхю в 
установке кингстоновыхъ крановъ, аппаратовъ ддя подъема 
гребныхъ винтовъ и опр^снитедьныхъ аппаратовъ системы 
Това; по сборке угодьныхъ ящиковъ, . взготовдешю поход- 
ныхъ кузницъ, бранспойтовъ, Даутоновыхъ помпъ, иддюии- 
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наторовъ, рулевыхъ колпаковъ, румпелей, пиллерсовъ, жел']&з- 
ныхъ кницъ, шпилевыхъ палгедовт^, системы Барботеня; сто- 
поровъ ЛегоФа, колпаковъ на битенги — системы Элюта и обы- 
кновенныхъ канатныхъ и палубныхъ клюзовъ, лючныхъ поруч- 
ней, р-Ьшетонъ и большаго числа металлическихъ вещей, тре- 
буемыхъ при окончательной отд'Ьлк'Ь и вооружейи новыхъ 
судовъ. 

Для Морской Артиллерхи Кронштадтсюй Пароходный за- 
водъ сд^^лалъ одно оруд1е системы Витворта и къ нему 12 сна- 
рядовъ, а также н'1^сколько лаФетовъ для десантныхъ едино- 
роговъ. 

Заводъ въ течеше 1860 года израсходовал!.: 

На личный составь, включая наемныхъ 

мастеровъ 27.212 р. 64 к. 

На наемъ мастеровыхъ 157.453 » 87 х> 

» » валовыхъ рабочихъ 10.503 » 52 х> 

» » лошадей 2.348 » 43 • » 

На покупку разныхъ матер1аловъ, при- 

пасовъ и вещей 18.053 » 20У2» (*) 

Итого... 215.571 р. ббУаК. 

На завод* работало, по привод* въ одинъ день, мастеро- 
выхъ 170.292 челов., рабочихъ 32.629 челов*къ и лошадей 
1.962; число учениковъ на завод* доходило до 40. 

ШИРШЕМСКХЙ ЗАВОДЪ. 

1) На Ширшемскомъ завод* въ 1860 г. приготовлено из- 
д*лш и переработано разныхъ металловъ въ количеств* 15.804 
пуд. на сумму 30.036 руб. 11 коп. и выпилено досокъ 12.356 
шт. на сумму 4.942 руб. 40 коп.; и 

2) Этотъ заводъ переводится постепенно въ Адмиралтей 
ство Архангельскаго порта. 

АСТРАХАНСКХЙ ЗАВОДЪ. 

По Астраханскому механическому заводу, изъ предполо- 
лкенныхъ къ производству въ 1860 г. капитальныхъ работъ^ 

(*) Ёъ этой циФр']^ не заключается ц-Ьнности матер1аловъ, отпущенныхъ 
заводу въ годичное время отъ Кронштадтскаго порта, такъ какъ свйд']^н1Й 
объ этомъ отъ порта не доставлено, 
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уложены жед']^зныа и деревянный балки подъ снстерну, пред- 
назначенную для снабжешя вс^хъ мастерскихъ водою. Самую 
же систерну, съ проводными трубами, полагается устроить 
при механическомъ завод'Ь. Сверхъ того, производились рабо- 
ты, сопряженныя съ внутреннимъ устройствомь завода, на сум- 
му 808 руб. 27У4 к. 

На обоихъ моллахъ при элинг^^, производились разный ре- 
монтный работы, на 1 70 р. 

Устроена оконечность набережной со стороны порта. Въ 
прежней набережной исправлены ос'Ьвшхе Фашинные откосы. 
Эти работы стоили 3.286 руб. УЗ/^ коп. 

Механическ1Й заводъ заключаетъ въ себ1; восемь мастер- 
скихъ или отд'&лен1Й: литейную, слгьсарную, кузнечную ^ лньдЫ" 
и желгьзО'Котельнын, фонарную, компасную и лгьсопгиьную. 

Слгьсарное отдгьлете приводится въдвижен1е паровою маши- 
ною высокаго давлешя въ 24 силы. Отд'&леше им'Ёетъ сл'бдую- 
Щ1е станки: токарныхъ 8, сверлильныхъ 5, строгальныхъ 2, 
болтонар'Ьзной 1 , долбежный 1 и сверхъ того 35 тисковъ. 

Кузнечная мастерская ^ работая 20 горнами, посредствомъ 
вентилатора, проведеннаго отъ машины, находящейся въ сл4- 
сарномъ отд'Ьлеши, им'Ьетъ паровой молотъ въ 1 тоннъ. 

Литейная мастерская им'Ьетъ дв']^ вагранки, съ вентилато- 
ромъ, приводимьшъ въ Д']^йств1е приводомъ отъ л1^сопильнон ма- 
шины, подъемный кранъ, а также дв-Ь печи; сушильную и м'Ь- 
диплавильную. 

Желгьзо' котельное отдгьлете имЬетъ прессъ для пробивашя 
жел-Ьзныхъ листовъ, листозагибательный станокъ, и четыре 
горна и листонагр-Ьвательную печь. 

Мгьди- котельная , фонарная и компасная мастерск1Я произ- 
водятъ работы, согласно съ ихъ назпаченхемъ. 

Лтьсопильное отдгьлете л4йствуетъ паровою машиною въ 24 
силы, при 2 рамахъ, устроенныхъ для распиловки л-Ьсовъ. 

25 Февраля 1860 г. заключень контрактъ съ отставнымъ 
Корпуса-Инженеръ Механикомъ Штабсъ-Капитаномъ Заруби- 
нымъ па служеше въМорскомъВЬдомств*, въ зван1и главнаго 
механпха при Астраханскомъ механическомъ завод'Ь, въ тече- 
Н1е 2% л'Ьтъ, съ жалованьемъ по 3.000 руб. сер. въ годъ. 
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Сверхъ того наняты: а) Литейный мастеръ, иностранецъ 
Гутъ, съ жалованьемъ по 1.800 руб. сереб. и б) мастеръ для 
сборочной мастерской въ жалованьемъ но 1.400 руб. въ годъ. 

Д'Ьятельность завода. 

Работы, произведенный механическимъ заводомъ въ 1860 
году оцениваются въ 66.336 руб., въ томъ числ^ исполнено 
частныхъ заказовъ на 1.436 руб. 32% коп. 

Дзъ этихъ работъ важн]^йшими были сл1^дующ1я: 

Установлены механизмы на шкунахъ «Курдъ» и «Буха- 
рецъ», и на транспорт! «Калмыкъ». 

Снята машина съ парохода «Астрабадъ», обрап](еднаго въ 
парусный транспортъ, переменены паровые котлы напароход'Ь 
«Ленкорань» и капитально исправлена машина на пароход'Ь 
«Астрахань». 

Приведены въ д'1йств1е 8 водоподъемныхъ машинъ на ги- 
дравлическомъ плавучемъ док*. 

Въ настоящее время на завод* исправляется машина, быв- 
шая на пароход* «Волга», и ставится машина на транспортъ 
«Кура». 

КАНАТНЫЕ ЗАВОДЫ. 

1) КронштадтскУь 

Въ течеши 1860 года на Кронштадтскомъ канатномъ за- 
вод* выработано разныхъ сортовъ такелажа, для судовъ Бал- 
т1Йскаго ФЛОта, а равно и для портовыхъ надобностей изъ но- 
вой пеньки 45.493 пуд. 27 фунт, и изъ распущенныхъ старыхъ 
капатовъ 1.511 пуд. 38 Фунт. 

Въ сл*дств1е умепьшешя числа казенныхъ мастеровыхъ ка- 
натнаго завода на 55 челов*къ и для своевременнаго удовле- 
творешя такелажемъ, а равно и другимп пеньковыми изд*л1ями, 
какъ судовъ, приготовлявшихся къ плавашю въ 1860 и 1861 
году, такъ и требовап1я объ отправлен1и до 7 т. пуд. такелажа 
на Амуръ, наняты были, по сношен1ямъ Департамента съ На- 
чальникомъ Тверской Губерн1и, 80 прядильщиковъ. Изъ нихъ 
40 челов*къ, срокомъ на 8 м*сяцевъ, по 80 коп. въ день, а 
остальные за туже плату на 4 м*сяца. Весь расходь по найму 
этихъ мастеровыхъ составляетъ 9.6"00 рублей. Распоряжеще 
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улккевы шелЬзаыш ш дереаянныя балл подъ сшстерв^, прсА- 
шаавачеяную ди снабаюшя всЬхъ мастерскжхъ водою. Сжмуш 
те С1стервт, еъ проводвымв тру баш, по1агаетса устрсжп 
црв мехаввческомъ заводе. Сверхъ того, прожзводивсь рабо* 
ты, сопряженвыя съ внттревнямъ устровствомь завода, на сух- 
яу 808 руб. 27! 4 к- 

На обош^ъ ]10Х]ахъ пря элегЬ, провзводвлвсь разные ре- 
нонтныя работы, на 170 р. 

Устроева оковечвость наберехнов со стороны порта. Въ 
прежней яаберезкнов всправлевы ос^вп]1е Фашвнные откосы. 
Эти работы стоила 3.286 руб. 73'', коп. 

Механнчесюв заводъ завлючаеть въ себ-Ь восемь мастер- 
сввхъ вли отд'к1евш: литейную, еллеартро, кулкчяуо, 
V жемълО'Котельныя, фонарную^ компасную в мьсошыльту/ю. 

Сллсарное отд/ьаенге приводвтся въдввхен]е паровою 
ною высокаго дав^ен^я въ 24 свлы. Отд'к1ен1е вх^етъ сгЬдунн 
Щ1е станки: токарныхъ 8, свердильныхъ 5, строгальныхъ 2, 
болтонар'бзной 1 , долбежный 1 в сверхъ того 35 тнсковъ. 

Кузнечная мастерская, работая 20 горнамв, оосредствомъ 
вентилатора, проведеннаго отъ кашины, находящейся въ сл1- 
сарноиъ отделены, им'бетъ паровой молоть въ 1 тоннъ. 

Литейная мастерская им^етъ дв^ вагранки, съ вентнлато- 
ромъ, прнводнмывъ въ д^йств1е прнводонъ отъ лесопильной на- 
швны, подъезшып кранъ, а также дв-Ь печи; сушильную в 1г1- 
диплавильыую. 

Желпзо- котельное отдгьлете иы'Ьетъ прессъ для пробнвашя 
железныхъ листовъ, листозагибательный станокъ, и четыре 
горна и листонагр-Ьвательную печь. 

ЛТгьди- котельная ^ фонарная и компасная настерскхя произ- 
водятъ работы, согласно съ пхъ назпачешемъ. 

Лгьсопильное отдгьлете д-Ьйствуетъ паровою машиною въ 24 
СОЛЫ, при 2 рамахъ, устроенныхъ для распиловки л-ёсовъ. 

25 Февраля 1860 г. заключен ь контрактъ съ отставнымъ 
Корпуса-Ипженеръ Мехаиокомъ Штабсъ-Ь^пптаномъ Заруби- 
ньшъ па служеше въ Морскомъ В-Ьдомств*, въ зван1И главнаго 
механиха при Астраханскомъ механпческомъ завод'Ь, въ тече- 
В1е 2У2 л'Ьтъ, съ жалованьемъ по 3.000 руб. сер. въ годъ. 
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Сверхъ того наняты: а) Литейный мастеръ, иностранець 
Гутъ, съ жалованьемъ по 1.800 руб. сереб. и б) мастеръ для 
сборочной мастерской въ жалованьемъ по 1.400 руб. въ годъ. 

Д'Ьятельность заиода. 

Работы, произведенный механическимъ заводомъ въ 1860 
году оц'Ёниваются въ 66.336 руб., въ томъ числ^ исполнено 
частныхъ заказовъ на 1.436 руб. Ъ2% коп. 

Дзъ этихъ работъ важн'&йшими были сл'Ьдующ1я: 

Установлены механизмы на шкунахъ «Курдъ» и «Буха- 
рецъ», и на транспорт'Ь «Калмыкъ». 

Снята машина съ парохода «Астрабадъ», обращеднаго въ 
парусный транспортъ, переменены паровые котлы на пароходе 
«Ленкораны> и капитально исправлена машина на пароходе 
«Астрахань». 

Приведены въ д:]^йств1е 8 водоподъемныхъ машинъ на ги- 
дравлическомъ плавучемъ док*. 

Въ настоящее время на завод* исправляется машина, быв- 
шая на пароход* «Волга», и ставится машина на транспортъ 
•сКура». 

КАНАТНЫЕ ЗАВОДЫ, 

1) 1!роиштадтсв1н« 

Въ течеши 1860 года на Кронштадтскомъ канатномъ за- 
вод* выработано разныхъ сортовъ такелажа, для судовъ Бал- 
т1Йскаго ФЛота, а равно и для портовыхъ надобностей изъ но- 
вой пеньки 45.493 пуд. 27 фунт, и изъ распущенныхъ старыхъ 
капатовъ 1.511 пуд. 38 Фунт. 

Въ ел Ьдствхе уменьшешя числа казенныхъ мастеровыхъ ка- 
натеаго завода на 55 челов*къ и для своевременнаго удовле- 
творешя такелажемъ, а равно и другими пеньковыми изд*л1ями, 
какъ судовъ, приготовлявшихся къ плавашю въ 1860 и 1861 
году, такъ и требовашя объ отправленш до 7 т. пуд. такелажа 
на Амуръ, наняты были, по сношен1ямъ Департамента съ На- 
чальникомъ Тверской Губерн1и, 80 прядильщиковъ. Изъ нихъ 
40 челов*къ, срокомъ на 8 м*сяцевъ, по 80 коп. въ день, а 
остальные за туже плату на 4 м*сяца. Весь расходъ по найму 
этихъ мастеровыхъ составляетъ 9.6^00 рублей. Распоряжеще 
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ОТДЪЛЪ УШ. 
• ?кичт ешху 



1) Судостроштедьныя ж прочЫ работы въ Адхиралтенсвахъ 
ш на заводахъ Морскаго ведомства, какъ ■ прежде, преимуще- 
ственно проязводивсь мастеровым! рабочвхъ экипажем, съ 
момопию ннжнихъ чнновъ Фдотскжхъ и даствыхъ комацдъ, тре- 
буемыхъ для валовыхъ работъ; но этвхъ средствъ было недо- 
статочно для выподнетя вс^хъ работъ, предстоявшмхъ въ 
1860 г., и потому наемъ вольныхъ мастеровыхъ ■ рабочнхъ 
въ семъ году, также какъ и въ 1859 году, былъ эначмтеленъ. 

Всего въ 1860 г. прв работахъ находиось: 

Въ С. Петербуриь. 7!:^^^^м!^. с»о«ост^ нбо«п ««. 

Мастеровыхъ: казенныхъ 539.073ч. 393.523р. 29 к. 

волънонаемныхъ 76.416» 67.006» 19*/,» 

Учениковъ 424 » 84 » 80 » 

Сверхъ того, на наемъ шлю* 
почныхъ мастеровыхъ отпу- 
щено было 5.000 > — » 

Рабочихъ для валовыхъ работъ: 

Казенныхъ 112.603» 5.632» 53 » 

Вольнон^емныхъ 22.923 » 1 0.929 » 70 » 

Лошадей 4.563 » 45 » 

Итого. . . 751.439ч. 486.739р. 96%к. 

Въ Кронштадт/ь. 

Мастеровыхъ: казеннкхъ .... 433.666ч. 316.576 р. 18 к. 
вольнонаемныхъ 177.879» 238.086» 29 » 

Сверхъ того, отпущено было 
въ распоряжен1е Капитана 
еадъ портомъ, на наемъ ма- 
стеровыхъ для постройки 
гребныхъ судовъ для ко- 
рабля «Ииператоръ Нико- 
лай 1-й» и для фрегата 
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«Одегъ», а также для изго- 

тоыен1Я блоковъ - 1 1.229 р. — к. 

Рабочихъ для валовыхъ работъ: 

Казенныхъ 147.344ч. 4.870» 92 » 

Вольвонаемныхъ 70.129 » 20.503 » 52 » 

Лошадей, съ проводниками.. .. 12.171»3274» 



Итого... 829.018ч, 603.437р. 23%к. 
Вь Архамельсшь. 

Мастеровыхъ: казенныхъ .... 204.465ч. 149.299р. 45 к. 

вольнонаемныхъ 2.659» 5.318» — » 

Учениковъ. 120 > 24 » — » 

Казенныхъ рабочихъ людей. . • 118.628» 3.693» 10 » 

Лошадей ; . 1 .337 » 60 » 



Итого. . . 325.872ч. 159.632р. 15 к. 
Въ Нгшолаевл. 
Мастеровыхъ: казенныхъ . • • . 212.821ч. 155.359р. 33 к. 
вольнонаемныхъ 87.482» 66.253» 6 » 
Рабочихъ, казенныхъ, изъ ниж- 
нихъ чнновъ ФЛОТСКИХЪ и 
Ластовыхъ командъ и адми- 

ралтейскихъ поселянъ 373.898 » 31.796 » 20 » 

Воловъ и лошадей съ провод- 
никами 2.323» 60 » 

Итого. . . 674.201ч. 255.732р. 19 к. 
Въ Астрахани. 

Мастеровыхъ : казенныхъ. . . . 107.288ч. 78.320р. 24 к. 

вольнонаемныхъ 22.695» 21.564» 47 » 

Казенныхъ рабочихъ 17.138» 1.419» 79 » 



Итого... 147.121ч. 101.304р. 50 к, 
Вь Свеаборггь. 

Мастеровыхъ : казенныхъ. . . . 25.929ч. 19.028р. 17 к, 

вольнонаемныхъ 1.536» \ 

учениковъ 256» > 2.789» 98 » 

Рабочихъ казенныхъ 16.299»^ 



Итого... 44.020ч. 21.818р. 15 к. 
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Въ Ревел9ь. 

Казеныыхъ: мастеровыхъ . . . . 31.806ч^ 23.218р. 38 I. 

рабочихъ 12.190* 3.657» — •[ 



Итого. . . 43.996ч. 26.875р. 38 ё 

На Адмиралтейскихь Ижорскихь 
заводахь (*). 

Мастеровыхъ: казенеыхъ. . . . 156.600ч. 114.318р. — к. 

вольнонаемныхъ 95.825» 52.127» 67 » 

ж. 

Итого. . . 252.425ч. 166.445р. 67 к. ^1 

/Мастеровыхъ 1.793.648ч. 1.249.603р. 4 к.^ 
{ Казевныхъ^р^^^^^^ 7д8.100в 52.886» 72 ^^ 

/Мастеровыхъ 

Вольноваеи-1и ученковъ. 465.292» 451.437» 28У,» 

еыхъ. |Рабочихъ.. 93.052» 31.433*22 в 

^ (лошадей. . 20.395» 97У4» 

3.150.0924. 1.805.756р.23У,ж. 
Кром']^ того выдано на наеиъ 

мастеровыхъ 16.229» — » 



Итого. 



Всего. . . 3.150.092ч. 1.821.985р.23У^к. 

Св'1д'1&шй о числ^ мастеровыхъ и рабочихъ, бывшпъ ва 
работахъ въ Севастоподьскомъ ооргб , а также на ставщахъ 
Константиновской , Сухумъ-Кальской , въ Поти, въ Баку и 
Астрабад* недоставлено. 

2) Въ 1860 г. нанято было финляндснихь п.1оп1тшов«, кром'Ь 
тЬхъ, о которыхъ упомянуто въ отчегЬ за 1 859 г., еще 77 чело- 
в'Ькъ.ч Изъ нихъ 75 чел., по надлежащемъ испытанш, посту- 
пили на верФи, какъ указатели, съ жалованьеыъ по 25 руб. сер., 
а двое въ зваши старшынь или корабельныхъ комендоровь^ съ жа- 
лованьемъ по 40 руб. въ м'Ьсяцъ. Такимъ образомъ, въ 1 860 г., 
на работахъ въ портахъ въ С.-Петербургскомъ и Кронштадт- 
скомъ Фирляндскихъ плотниковъ было 121 челов^къ. 



{*) Число мастеровыхъ и рабочихъ, бывшихъ на работахъ на прочихъ. 
заводахъ Морскаго в^^домСтва, приписанныхъ къ портамъ, показано въ об- 
щемъ чвсл^ мастеровыхъ и рабочихъ по тймъ портамъ. 
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Щль найма Финляндскихъ плотниковъ, которые славятся 
своею работою, заключается, какъ уже сказано въ отчет'Ь за 
^ ХббЭ' годъ, въ предоставлеши корабельнымъ мастеровьшъ, изъ 
^няжнихъ чиновъ рабочихъ экипажей, возможности усовершен- 
Щ ствовать себя, подъ руководствомъ людей, основательно знаю- 
гщихъкорабельно-плотничное мастерство. Въэтомъ отношенШ 
*:Финляндск1е плотники, какъ свид-Ьтельствуютъ портовыя на« 
^чальства, приносятъ действительную пользу. 
- 3) Въ нашихъ рабочихъ Экипажахъ также есть много ис- 
I К} сныхъ мастеровыхъ. Чтобы им^ть возможность какъ можно - 
^дол^е пользоваться ихъ трудомъ и опытностш, Его Импера- 
^торскоЕ Высочество Генералъ-Адмиралъ разр'[^швлъ тЬхъ 
рнзъ нихъ, которымъ оканчививается срокъ службы, пригла- 
^шать оставаться въ Адмиралтействахъ и назаводахъ Морскаго 
^ ведомства, на правахъ вольнонаемныхъ мастеровыхъ, съ пла- 
тою по соглашенш. 

На этомъ основаши въ 1860 г. изъ числа казенныхъ масте- 
ровыхъ, уволенныхъ въ отставку, нанято въ С.-Петербург- 
скомъ поргЬ четыре человека, а въ Астраханскомъ — двое, съ 
жаловашемъ по 25 руб. въ м^сяцъ, кром* одного, которому 
признано было выгоднымъ назначить даже 40 руб. сереб. 

4) Морсше рабочхе Экипажи уже съ 1856 г. не пополняются 
бол-Ье рекрутами. Въ 1859 году срокъ службы нижнихъ чиновъ 
^ этихъ экипажей сокрап^енъ съ 25 на 20 л'Ьтъ. Въ сл^дств1е тако- 
' выхъ м^ръ число людей въ рабочихъ экипажахъ уменьшается* 
' Между т-Ьмъ количество ежегодныхъ работъ въ Адмиралтей- 
ствахъ главн'Ьйп1ихъ портовъ и въ особенности въ портахъ 
С.-Петербургскомъ и Кронштадтскомъ,атакже наАдмиралтей- 
скихъ Ижорскихъ заводахъ, въ сравнеши съ прошедшимъ вре- 
менемъ, значительно увеличилось, въ слЪдствхе необходимости 
зам'1&нить парусныя суда винтовыми, который значительно пре- 
восходятъ первый своими разм'Ёрами, а также требуютъ бол^б 
прочныхъ матерхаловъ для своей постройки и надежн-Ьйшаго 
Скр'6плен1я. 

По этому, число вольнонаемныхъ мастеровыхъ въ нашихъ 
Адмиралтействахъ съкаждымъ годомъ увеличивалось; но какъ 
между ними весьма мало оказывалось такихъ, которые прево- 
сходили бы своимъ искусствомъ знающихъ д]^ло казенныхъ 
мастеровыхъ, то большинство вольнонаемныхъ мастеровыхъ 

13 
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распределялось между казенными, въ помощь сшъ посх]Ьд- 
нимъ я подъ ихъ пртсмотръ. Между тЬмъ плата, которую по- 
лучаютъ вольнонаемные мастеровые, несравнено выше того 
вознаграждены, какое получаютъ -яа рукн за свон труды ваэев- 
ные мастеровые, хотя вообще каэетый маетеровай етйшт 
кшшь не дешевле вольпо9шеммаю^ кшп тм обьяепет будетш т 
конц/ь наетояищю атдллй. 

Такая несоразмерность вознагражден1я казенныхъ наете- 
ровыхъ съ вольнонаемными, стоящими по своему искусству, по 
-большей части, ниже первыхъ, вредить успеху д^ла. 

Чтобы предоставить портаиъ и заводамъ средства по- 
ощрять къ труду казенныхъ мастеровыхъ, отличаюпдохся зна- 
шемъ и усерд1емъ, и тЬмъ устранить, по возможности, неблаго* 
пр1ятныя П00Л1&ДСТВ1Я отъ несоразмерности ихъ вознагражден 
въ сравиен1и съ вольнонаемными мастеровыми, сь {шзр'Бшенн 
Его ИмпЕРАТОРсКАГо ВысочЕствА Генералъ-Адш^ра^пI от- 
пущены особыя суммы, ДЛЯ выдачи наградъ казеннымъ хасте- 
ровымъ, которые будутъ заслуживать поощретя по своему 
искусству и усерд1ю, и именно: 

Капитану надъ С-Петербургскамъ портомъ 2.000 р. 

» » Кронштадтскнмъ 2.000 » 

2> » Никалаевскпмъ 600 » 

» » Астраханскпмъ 600 * 

» » АрxапгеV^ьско^^ъ 1.000 » 

Съ тою же же ц-Ьлтю, Адмиралтействъ-Сов^тъ, по 
журналу 22 Апр-Ьля 1860 г. за Ж 2.749, ст. 
21.654, назначалъ въ распоряжеихе Начальника 

Адмиралтейскпхъ Ижорскихъ заводовъ. ...... 4,000 » 

Итого... 10.200 р. 

5) Съ 1860 года въ Кораблестроительномь Департаменте 
производится д1^ло о преобразован1п Морскихъ рабочихъ эки* 
пажей. 

Мн'6н1я лицъ, обсуждавшихъ вопросъ о зам'Ён']^ ннжнпхъ 
чиновъ означенныхъ экипажей вольнонаемными мастеровыми, 
сводятся въ четыре сл^дующ1я предложен1я: 

Первое. Упразднеше рабочихъ экипажей совершить не 
вдругъ, а постепенно, замещая убыль вольнонаемными масте- 
ровыми. 
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Второе, Допустить прхемъ учениковъ въ адмпралтейстя и 
заводск1я мастершя, назначав имъ, въ вид'Ь ооощрешя и д^я 
удовлетворев1я ихъ насущныхъ нуждъ, некоторую плату. 

Третге, По мастерствамъ, мало встрйчаюпо^имся въ частной 
промышлеаноств, им'Ьть постоянные кадры мастеровыхъ; и 

Четвертое. Сообразно настоящему преобразовашю рабо- 
чихъ силъ,, приступить къ умножен1ю въ нашихъ Адмиралтей- 
ствахъ я на заводахъ гЬхъ приспособлен1й, который даютъ 
возможность зам'Ьнять силу людей и надобность въ нихъ оруд!- 
ями и силою паровыхъ и другихъ механизмовъ. 

Изъ этихъ четырехъ предлоя;ен1Й, последнее, какъ требую- 
щее зиачительныхъ расходовъ в времени, приводится въиспол- 
неи1е постепенно, что можно видеть изъ VI и У II отдЬловъ 
настоящаго отчета, въ коихъ говорится объ устройств'^ Адми- 
ралтеиствъ и заводовъ; второе же приведено въ исполнеше 

ВПОЛН'Ь. . 

Съ разр-Ьшешя Его Императорскаго Высочества Ге- 
нералъ-Адмнрала пр1емъ учениковъ въ адмиралтейсшя и завод- 
СК1Я мастерск1я Морскаго в'Ьдомства уже разр1>шенъ, на осно- 
ван1яхъ, кои въ свое время были распубликованы въ русскихъ 
газетахъ, напечатаны въ «Морскомъ сборнике 2>, и потомъ объ 
этомъ разослано особое объявлеше въ губернхи, сосЬдствен: 
ныя съ портами и заводами. 

Въ основан1и. правилъ о прхем^ мальчиковъ въ число ска- 
занныхъ учениковъ, положено добровольное съ ихъ стороны 
желан1е, какъ па поступлен1е, такъ и на оставлен1е Адмирал- 
тействъ и заводовъ во всякое время, когда пожелаютъ, безъ 
всякаго обязательства въ отношешя Морскаго ведомства, 
какъ во время учешя, такъ и по окончанш онаго, за предостав- 
ляемый имъ средства къ обучешю себя различнымъ мастер- 
ствамъ. 

Ученики, въ первые два года учешя, получаютъ по 20 коп., 
въ сл'Ёдуюпце два года по 30 коп., а въ посл']^дшй пятый годъ, 
по 50 коп. за каждый рабоч1Й день. Плата эта возвышается въ 
гбхъ случаяхъ, когда ученики соглашаются избрать мастер- 
ство, па которое имъ укажетъ портовое начальство. 

Изъ портовыхъ отчетовъ видно,, что таковыхъ учениковъ 
къ 1-му Января 1861 г. было въ С.-Петербургскомъ порт* 
23, Архангельскомъ 70 и Свеаборгскомъ 4. 

13* 
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Првстудивъ къ обсужден1ю д^ла о лреобразованш мор* 
скнхъ рабочихъ эквпажей, ия, прав^I^ьн^е сказать, о зд1гЬн1 
въ адииралтействахъ и на заводахъ Морскаго ведомства, оба- 
зате^и»наго труда, трудомь свабодиымь^ Деиартаыентъ осв^Ьд(МН 
лялся н^тъ лн какохъ либо указан1Й по настоящему предмету 
въ нашей лнтератур^; но, къ сожал'Ьнхю, ему не могли указать 
сочинен1Яу въ которомъ разсматрнвалнсь бы отношен1Я рабо- 
чихъ людей къ хозяевамъ Фабрикъ и заводовъ, нлн преддага* 
лись бы по сему предмету кашя либо правила, кром^ гЬхъ, ко- 
торый изложены въ свод^ законовъ, въ уставе о Фабричной ■ 
заводской промышленности. 

ВмЬсгЬ съ тЬмъ, им'Ья въ виду, что при МиннстерспгЬ 
Финансовъ составлена особая коммис1я для проэктмровани 
м'Ьръ къ изм'Ьнен1ю быта рабочихъ людей и крестьявъ, нахо- 
дящихся, какъ на казенныхъ. такъ и на частныхъ гораыхъ за- 
водахъ и соляныхъ промыслахъ, Департаментъ ходатайство- 
валъ и получилъ разр'Ьшеше г. Министра Финансовъ познако- 
миться съ предположешямя коммисс1и. 

К0ММИСС1Я, признавая возможнымъ прекратить нын'Ь же 
обязательный трудъ на заводахъ горнаго ведомства, полагаетъ 
предоставить непосредственному усмотрЬшю начальниковъ за- 
водовъ войдти въ добровольное соглашен1е о продолжеши ии1 
работъ, не постановляя никакихъ правилъ на счетъ условЦ 
пр1ема рабочихъ и удовлетворен1я ихъ платою. 

Морское ведомство едва ли можетъ посл']кдовать этоит 
примеру, такъ какъ, во-первыхъ^ въ настоящее время хороппе 
корабельные плотники^ брызгасы п конопатчики^ т. е. г]^ масте- 
ровые, въ которыхъ порты преимущественно нуждаются со- 
ставляютъ редкое исключеше между рабочимъ классомъ ; и, во- 
вторыхь^ вольнонаемные мастеровые, работаюпце въ Адмирал- 
тействахъ и на заводахъ Морскаго в']^домства не им'ёютъ осед- 
лости въ г]^хъ м'Ьстахъ, гд'1& находятся Адмиралтейства и заводы. 

По этому, Морскому ведомству необходимо удержать еще 
на службе на н'Ькоторое время вс^хъ хорошихъ мастеровыхъ 
изъ нижнихъ чпновъ морскихъ рабочихъ экипажей, изм'[^нивъ 
только основан1Я, коимъ сл-Ьдуютъ теперь въ вознаграадеши 
ихъ за трудъ, а, между т-Ьмъ, для будущаго времени, образо- 
вать кадры постоянныхь мастеровыхъ^ давъ пмъ н']^которыя пре- 
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имущества в обусловивъ ихъ отношетя къ лицамъ, надзираю- 
щимъ за работами. 

Чтобы составить правила по этому предмету сколь можно 
ближе П0ДХ0ДЯЩ1Я къ т*мъ, которымъ сл*дуютъ въ отношен1и 
мастеровыхъ частные заводчики и лица, располагаюпця значи- 
тельнымъ числомъ рабочихъ, Департаментъ счелъ необходи- 
мымъ ознакомиться съ устройствомъ рабочихъ силъ на значи- 
тельн1^йшихъ зд'Ьшиихъ литейныхъ и механическихъ заводахъ 
Берда, МакФерзена и Нобеля, а также съ правилами, соблю- 
даемыми въ отношеши рабочихъ людей, Почетнымъ Гражда- 
ыиномъ Кудрявцевымъ, который въ настоящее время, можно 
сказать, одинъ занимается судостроен1емъ и кром* того распо- 
лагаетъ значительнымъ числомъ ма(стеровыхъ^ употребляемыхъ 
въ гражданскихъ постройкахъ, между которыми, мнопе тре- 
буются въ Адмиралтейства, какъ то: столяры^ кузнецы^ смьсаря 
и друпе. . 

Благодаря готовности и откровенности означенныхъ лицъ, 
въ особенности же Гг. Нобеля и МакФсрзена, съ какою 
они познакомили Департаментъ съ правилами, наблюдаемыми 
ими въ отвошен1и найма мастеровыхъ и удовлетворен1я ихъ 
платою, а также передали свои практическ1я соображетя на 
счетъ основан1й для положешя о будущихъ вольнонаемныхъ 
рабочихъ Морскаго ведомства, Департаментъ составилъ про- 
эктъ положен1я, который, предварительно представлешя его на 
утвержден1е высшаго начальства, былъ прочитанъ Капнта* 
намъ надъ Кронштадтскимъ и С.-Петербургскимъ портами, а 
также Инспекторамъ кораблестроительныхъ работъ въ этихъ 
портахъ, въ общемъ ихъ собранхи и при участ1И н^которыхъ 
старшихъ судостроителей и признанъ ими удовлетворительнымъ. 

Въ тоже время, им'Ья св'Ьд^^н1е, что въ 1858 г. по распоря- 
жеи1ю Англ1йскаго адмиралтейства, назначена была особая 
К0ММИС1Я, изъ спешалпстовъ, для изсл'Ьдовангя хозяйства въ 
тамошнихъ казенныхъ адииралтествахъ и заводахъ, Департа- 
ментъ просилъ находившагося въ Лондон-Ь Капатанъ-Лейте- 
нанта Пещурова узнать о посл'Ьдствхяхъ сего распоряжешя. 

Г. Пещуровъ доставилъ труды коммисш, напечанные въ 
1859 г., по опред-Ьлешю Нижней Палаты Англшскаго Парла- 
мента. 
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Эти труды заключаютъ въ себ^, между прочимъ, иодроб- 
ыыя св']^д'Ьи1Я о правнлахъ, которымъ сл^дз'ютъ А.иг11нск1я ка- 
зенныя адмиралтейства и заводы въ отношеихи своихъ мастеро- 
выхъ, начиная со времени пр1ена мальчиковъ въ ученики, удо- 
стоен1я ихъ звашя мастероваго и оканчивая уводьиен1еиъ ихъ 
отъ службы, съ пенс1ею. 

Посему Департаментъ счелъ обязаниост1ю нров'Ьрить эти- 
ми св'Ёд'&шями свои соображен1Я относительно буд}*щихъ оо- 
стоянныхъ наемныхъ мастеровыхъ Морскаго в'Ёдомства, и съ 
этою ц'блью распорядился о перевод'Ь донесенхя означенной 
К0ММИСС1И на русскш языкъ. Этомъ переводъ, по мн-Ьнхю Депар- 
тамента, будетъ полезною книгою для лицъ, служащихъ въ на- 
шихъ портахъ по кораблестроительной части, служа имъ руко- 
водствомъ. какъ въ производств-)^ работъ вольнонаемными людь- 
ми, такъ и по многимъ другимъ отраслямъ нортоваго хозяй- 
ства. (*) 

6) Междз' тЬмъ, въ Ноябр* м1Ьсяц'Ь 1860 г. Главнь1Й Ко- 
мандиръ Кронштадтскаго порта вошелъ съ ходатайствомъ о 
разр']&шен1и нанимать мастеровыхъ и рабочихъ, въ коихъ бу- 
детъ предстоять надобность для Кронштадтскаго порта, хозяй- 
ственнымъ образомъ, безъ посредства подрядчиковъ. 

ИжЪя въ виду, что въ частности эта м'Ьра была уже неод- 
нократно разр']^шаема Адмиралтействъ-Сов']^томъ и что она до- 
пускается и закономъ (Свод. Зак. изд. 1857 г., Уст. о пром. 
Фабричной, ст. 100) и разделяя съ своей стороны уб']&жден1е, 
что какъ для Адмиралтействъ и заводовъ Морскаго в']^дометва, 
такъ и для мастеровыхъ гораздо выгоднее будетъ, если въ 
найм* посл'Ьднихъ первыми не будетъ посредствующпхъ лицъ, 
извлекающихъ чрезъ это выгоды, Департаментъ, по приказа- 
пт г. Управляющаго Морскимъ Мпиистерством'й, входилъ съ 
представлен1емъ по сему предмету въ Адмиралтействъ- СовЬтъ, 
при которомъ прпложилъ составленный Департаментомъ про- 
эктъ правилъ о порядки» и условгяхь кайма временныхъ мастере- 



{*) Переводъ означеннаго жонесешя возложенъ на основательно знаю- 
щаго ангд1Йск1й языкъ и опытнаго въ подобныхъ трудахъ ОФнцера Корпуса 
Флотскихъ Штурмановъ, Капитана ^Гюдлсвра;, редакщя же, какъ перевода, 
такъ и самого проекта положен1я о будущихъ постоянныхъ вольныхъ хаст-э 
ровыхъ — на Д^Ьлопроизводителя Департамента г. ТТещурова. 
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выхь и рабочнхъ для Лдмиралтействь и ааводовъ Морскаго впдом- 
сгма. ' 

'Три посд'6дн1я главы этихъ правилъ, а именно : обь обязанно- 
стяхь и отвгмпетвенности мастеровыхъ и рабочнхь^ о платть и о 
взыскангяхь взягы изъ вышеупомянутаго проэкта положен1Я о 
бз'дущихъ постоянныхъ наемныхъ мастеровыхъ Морскаго ве- 
домства. 

При составлеши этихъ правилъ имелось въ виду принять 
мЪры, кои обезпечивали бы въ томъ, во-первыхь^ что Адмирал- 
тейства и заводы будутъ им'Ьть необходимое для нихъ число 
мастеровыхъ и рабочих!», и не останутся безъ нихъ въ то 
. само« время, когда они бол'Ье всего нужны; вО'вторыхь^ что 
порты и заводы булутъ им^ть документы, равносильные кон- 
трактамъ, для того, чтобы, на основанш пхъ, при неисполненш 
мастеровыми или рабочими условш найма, можно было прину- 
дить ихъ 'нд> тому законнымъ образомъ, а въ случа'Ё неправиль- 
ныхъ съ ихъ стороны вретензш опровергнуть оныя; въ треть- 
гюсь^ что въ Адуиралтейста и на заводы будутъ поступать ма- 
стеровые достаточно искусные въ своемъ д'Ьл*; въ четвертыхь, 
что плата нмъ будетъ выдаваема только за то время, которое 
они действительно будутъ находиться на работахъ; въ пятыхь^ 
что за неисполенеше ими своихъ обязанностей (что всегда со- 
пряжено съ убытками для казны, они будутъ Подвергаемы спра- 
ведливому штрафу. 

Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ (журналомъ 30 Октября 1860 г. 
ст. 21.888), разр-Ёшивъ портамъ и заводамъ, въ видл опьта^ 
на двя года^ нанимать мастеровыхъ и рабочихъ, безъ посред- 
ства подрядчиковъ, утвердилъ упомянутый правила, съ нёко- 
торымъ незначительнымъ дополнешемъ.' 

О таковомъ решеши Адмиралтействъ-Совета объявлено по 
Морскому^ ведомству 1^иркулярно 13 Декабря 1860 г. (^19); 
особое же объявлеше объ этомъ, съ изложешемъ главнейшихъ 
З'словш найма мастеровыхъ и рабочихъ, разослано въгуберши, 
какъ сосЬдшя съ портами и заводами, такъ и въ т* изъ внут- 
реннихъ губернш Россхи , въ которыхъ преимущественно име- 
ются мастеровые. 

7) До-с0хъ-поръ, на основаши правплъ, изобрансенныхъ въ 
Регламенте Императора Петра 1-го, работы въ нашихъ Ад- 
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миралтействахъ проязводилнсь, въ продолжен1е пята съ поло- 
виною л*тнихъ м'Ьсядевъ, отъ 1272 ДО 13% часовъ въ сутки. 

Между гЬмъ, Капитаны надъ С.-Петербургскимъ ■ Крон- 
штадтскимъ портами, а также Инспекторы 'кораблестроитель- 
ныхъ работъ въ этихъ портахъ объявили, что число часовъ 
обязательной работы не должно превышать десяти^- объясняя, 
что только при этомъ числ^^ можно требовать отъ мастеровыхъ, 
чтобы они, находясь на работЬ, употребляли рабочее время 
исключительно на работу, а не на безпрестанные отдыхи, подъ 
разными благовидными предлогами. Частные заводчики также 
сознаются, что настоящее число об^зательныхъ рабочигь ча- 
совъ, отъ И до 12 въ сутки, для успеха саиыхъ же работъ, 
сл'Ьдуетъ уменьшить. 

По правиламъ о найм*]^ мастеровыхъ, безъ посредства под- 
рядчиковъ, наемные мастеровые обязаны приходить на работы 
и уходить съ оныхъ Бъ г]^ же часы, какъ и казенные мастеро- 
вые. Посему разсчитывая, что имъ придется бывать на рабо- 
тахъ по 13У2 часовъ въ день, они стали бы дорожиться въ 
ц'Ён'б, тогда какъ по удостов^рен1ю лицъ, непосредственно за- 
в'Ьдывающихъ работами, н^тъ никакой возможности требовать 
отъ мастеровыхъ усердной работы, если она продолжается 
бол^е 10 часовъ. 

Принимая это въ соображен1е и пм^я въ виду ходатайство 
Командировъ н^которыхъ рабочихъ экипажей о сокраидешп чи- 
сла рабочихъ часовъ для нижнихъ чиновъ сихъ экипажей, Де- 
партаментъ входилъ съ иредставлен1емъ въ Адмпралтействъ- 
Сов-Ьтъ, о разр'Ьшен1и постановить правиломъ, чтобы высшее 
число обязате.аныхь рабочихъ часовъ въ Адмиралтействахъ и на 
заводахъ Морскаго в-Ьдомства непревышало десяти. 

Представлен1е Департамента утверждено Адмиралтействъ- 
Сов-Ьтомъ, журналомъ 21 Декабря 1860 года ст. 21.907, а 4 
Января 1861 года, состоялся приказъ Его Императорскаго 
Высочества Генералъ- Адмирала, въ коемъ изображено: 

'< Государь Императоръ, во 2 день сего Января, Высо- 
чайше повел'1^ть соизволилъ: въизм'Ьненхе постановлешй о чн- 
сл'Б рабочихъ часовъ, изображенныхъ въ 32 ст. ХП-^й главы 
Регламента Петра I объ управленхи адмиралтействами и вер- 
фями и въ 11 § Высочайше утрержденныхъ 5 Декабря 1806 
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года правилъ объ упраыетп Адм■ра^тейскими Ижорскими за- 
водами, постановить правыомъ, чтобы: 

а) Бъ Адмиралтействажъ н на заводахъ Морскаго В'ёдом- 
ства, въ осв^^щаемыхъ по вечераиъ мастерскихъ, а также въ 
неосв'Ьщаемыхъ и на открытонъ воздух']^ въ то время года, когда 
дневнЬш св-Ьтъ позво^яетъ работать одиннадцать часовъ въ сутки 
и бо^'6е, считать обязательнымъ чисдомъ рабочихъ часовъ десять. 

б) Когда въ неосв-Ьщаемыхъ В1астерскихъ и на открытомъ 
воздух'Ь работы будутъ производиться мен'Ье десяти, но бол'Ье 
ьи$стг$ часовъ, давать мастеровымъ часъ времени на об^дъ, а 
если шесть часовъ и мен^е, то работы производить на одинъ 
шабашъ. Въ томъ и другомъ случае мастеровые завтракаютъ 
до прихода въ Адмиралтейства и на заводы. 

в) За исключенхемъ этихъ двухъ случаёвъ, время, необхо- 
димое для мастеровыхъ на за'^тракъ, об^дъ, посл'Ь- обыденный 
отдыхъ и пауашнъ, и вообще на приходъ на работы и уходъ 
съ оныхъ не вводить въ число обязательныхъ рабочихъ часовъ. 

г.) По субботамъ работы производить на одинъ шабап1ъ н 
увольнять мастеровыхъ съ работы въ 2 часа по-полудни. 

д) Распред&1ен1е рабочихъ часовъ каждаго дня, сообразно 
съвременемъ года и м'Ёстными, а также климатическими обсто- 
ятелствами, предоставить ближайшему усмотр^шю Капитановъ 
надъ портами и Начальниковъ заводовъ, съ утверждешя въ пор- ' 
тахъ: Главныхъ Командировъ и Командировъ портовъ, а по 
Адмира.1тейскимъ Ижорскимъ Заводамъ — Директора Карабле- 
строительнаго Департамента.» 

. 8) ВысочАЙшимъ повел'Ьшемъ, объявленнымъ бывшимъ 
Морскимъ Министромъ 30-го 1юня 1828 г. за употреблеше ка- 
зенныхъ мастеровыхъ въ работу опред'Ьлена рабочая плата по 
50 коп. асе. (или по 15 к. сер) въ день за каждаго человека. 

На семъ основан1и, въ см'Ьтахъ и отчетахъ, доставляемыхъ 
въ Кораблестроительный Департаментъ отъ Конторъ падъ пор- 
тами, оценка казенныхъ мастеровыхъ и до настоящаго времени 
продолжалась опред'бляться въ 15 коп. сер., тогда какъ согласно 
съ д']^йствительною стоимост1ю кйт'Ь содержашя мастеровыхъ 
рабочихъ экипажей, приведенная ежедневная плата должна зна- 
чительно увеличиться, по сл'Ьдующимъ соображен1ямъ : 

Содержан1е одного рабочаго экипажа обходится въ годъ 
въ 86.745 р. 
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Въ полномъ составе экяпажа полагается мастеро- 

выхъ 1.052 чел. 

Изъ этого чвсла, во временномъ расход1ц по хозяй- 
ству, карауламъ и больныхъ бываетъ до \ ча- 
сти полнаго состава, ила 350 » 

Сл1^довательно взъ 1.052 мастеровыхъ выходитъ 

на работу около 702 » 

Разд-Ёляя полное годовое содержаше экипажа 86.745 р. на 
число мастеровыхъ, которые выходятъ па работу, т. е. 702 чел., 
получимъ годовую стоимость содержан1я одного мастероваго 
въ 123 р. 56 к. сер. 

Полагая въ году рабочихъ дней 260 получимъ, что содер- 
жаше каждаго мастероваго въ день стоить 4 7 Уз к.; но какъ 
опытами дознано, что двое вольныхъ мастеровыхъ выработы- 
ваютъ за 3 казенныхъ, то настоящая стоимость казеннаго ма- 
стероваго въ день, принявъ въ основан1е матергальную пользу, 
приносимую имъ казн']^, въ сра^нен1и съ вольнонаевтымн масте- 
ровыми, будетъ 71У4 к., а присоединивъ къ сему содержан1е 
госпиталя для ыижнихъ чиновъ, изъ котораго приходится на 
каждаго человека 27,^ к., определится, что казенный масте- 
ровой обходится казн1^ въ 73^%) коп. 

Находя полезнымъ постановить правиломъ, чтобы на буду- 
щее время, при представлеши отъ Конторъ надъ портами раз- 
ныхъ см-Ьтъ и отчетовъ, выводилась 1г1&нность работъ, испол- 
ненныхъ или предполагаемыхъ произвести казенными мастеро- 
выми, сообразно съ действительною стоимостью каждаго масте- 
роваго казне, и именно, по 73 к. въ день, Департаментъ вхо- 
дилъ съ представлен1емъ по сему предмету въ Адмиралтействъ- 
Сов^тъ. 

Адмиралтействъ-Советъ, одобривъ представлеше, предо- 
ставилъ Его Императорскому Высочеству Генералъ-Адми- 
ралу испросить на эту м*ру Высочайшее Его Император- 
скАго Величества разрешеше, на что и последовало Высо- 
чайшее соизволете въ 5 день Декабря 1860 года. 

и 9) Все изложенный въ настоящемъ отделе сведешя по- 
казываютъ на сколько въ продолженш минувшаго 1860 г. по- 
двинулся впередъ вопросъ о замене въ Адмиралтействахъ и на 
заводахъ Морскаго ведомства обязательнаго труда, трудомъ 
свободнымъ. 
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ОТДЪЛЪ IX. 

о ДЕПЖШП I иТЕРШЫиП ШПШП 10 КОРШЕ- 
СТРОПШЮ! шп. 



1) о ПЕРЕДАЧ! ДЕМЖМХЪ КАИТАЛбВЪ. ПРПНАРЕЖАВШЬ КОРАБЛЕ • 
СТР01ТЕЛЬН0МУ ДЕПАРТАХЕНТУ, ВЪ Г0СУДАРСТВЕ1НФЕ 1А31АЧЕНСТВ0. 

На основаши Высочайшаго повехЬшя 13-го Февраля, о 
передач* въ Государственное Казначейство экономическихъ 
и хозяйственныхъ капитал овъ, доставлены были въ Корабле- 
строительный Департаментъ: Форма в-Ьдомости о капиталахъ, 
, передаваемыхъ въ распоряжен1е Государственнаго Казначей- 
ства для выполнен1Я предстоящихъ по Морскому Министер- 
ству расходовъ, а также выписки о капиталахъ, подлежав- 
шихъ къ безусловной передач*, по Кораблестроительному 
Департаментуэ и вм*ст* съ т*мъ, предписано было : выв*ривъ 
означенныя выписки, сообразно современному состояшю капи- 
таловъ, по 15-е число Марта, неотлагательно и не позже 1-го 
Апреля отправить вс* надичныя деньги, подлинный процент- 
ный бумаги и билеты кредитныхъ установлен1й, какъ поимено- 
ванные въ выпискахъ, такъ равно и т* бумаги и билеты по 
однороднымъ капиталамъ, которые пр1обр*тены вновь, и по- 
тому въ выпискахъ изъ ведомости показаны не были. 

По пров*рк* выписокъ оказалось, что изъ капиталовъ, со- 
стоявшихъ въ в*д*н1И Кораблестроительнаго Департамента, 
подлежали передач* въ Государственное Казначейство : 

Условно 308.186 р. 47^; к. 

Безусловно 68.407 » 94У2 » 

Итого. . . 376.594 р. 41% к. 

Въ число этой суммы передано изъ 
Кораблестроительнаго Департамента въ 
Государственное Казначейство : . 

Въ первый разъ, наличныхъ денсгъ и бп- 

летовъ кредитныхъ установлешй 229.579 р. 68% к. 

Во второй разъ 81.549 » 69 » 

Итого . . • зТТлЖрГзттГк. 
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Остиось непереданвыхъ, взъ шсш под- 
лежавшвхъ перелач^ безус10вн0| по 
сяучвю нахозкдетя каоата^овъ въ дст- 
гахъ 



65,465 р. 4'; к 



Впо€^^дств^н эту последнюю сумму, какъ сообщялъ г. Мв- 
ввстръ Фввввсовъ, Высочайше разрг1шено бьио, сог1асно 
съ ходатайствомъ Его Императорскаго Высочества Гене- 
ралъ-Лдмирада, употребить на покупку ддяМорскаго в^&домства 
17 т. пуд. м^ди, съ г1мъ, чтобы остатокъ отъ это1 суммы, 
если таковой окажется, переданъ былъ въ Государственное 
Казначейство. 

О передачи суммъ донесено было Управляющему Морсквмъ 
Мннистерствояъ 30-го Апрйдя в 31-го Мая. 

2) • 1АТЕР1А1ЫН1Ъ КАШиШ. 

Матер1альнаго вмущества, подлежащаго в'Ьдйтю Корабле- 
строптельнаго Департамента, состояло : 



Въ ■агаааиаж'Ь : 

Въ С. Петербург* 

При Ижорскомъ завод^^. 

Въ Кронштадт^Ь 

— Архангел ьск'1Ь 

^ Николаев']^ , . 


Въ остатк* 


въ остдтк-ь къ 1-МУ ЯНВАРЯ 1861 гом. 


къ 1 Января 

1860 годд. 


Разнороднаго 
имущества въ 
магазинахъ. 


Л%совъ. 


Итого 11 

сушму. 


Руб. ,'Коп. 


Руб. 


Коп. 


Руб. 


Коп. 


Руб. 


Коп. 


3.236.327 
522.603 

2.154.018 
518.967 

1.148.549 
172.600 
414.333 
156.105 
127.346 


С) 
54 

93 

72 

6 

71 

66 

41 

26 

41 


1.537.288 

2.832.685 

649.168 

596.899 

88.481 

373.304 

144.246 


501/, 

69 
81 

18% 

14 

15 

34 


2.019 757 

577.662 

173.499 

405.781 

29.393 

51.394 

4.047 


61»/, 

20 
61У, 

9674 

50 
20 

93 


8Л»7Л>46 
616.158 

3.410.347 
822.668 

1.002.681 
117.874 
424.698 
170.321 
148^^94 


13% 

89 

42>/, 

16 

64 

36 

61 

27 


— Севастопол'1Ь 

— Астрахани • 


— СвеаборН^ 


— Ревел*. 




Итого 


8.450.852 


70 




— 




N 


10.269.090 

• 


59 


(*) Въ тоиъ числ* л*- 
совъ на 1.076.774 р. 87 к. 


! 
! 
1 

1 
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Матер1альное имущество въ портахъ ежегодно свид-Ьтель^ 
ствуется чрезъ особыя Коюшсш, по встечешв года. 

Акты о производстве освид^тельствовашя въ 1860 году 
доставлены отъ всёхъ портовъ, за искхючен1емъ Кронштадт- 
скаго и Николаевскаго. 

Доставленные акты были разсмотр^ны Департаментомъ, 
при чемъ сложено со счетовъ на основаши положенхя о 
тратЬ: 

По свидетельству имущества къ 1 Января 1859 года. 

Изъ налич1я Астраханскихъ экипажескихъ 

магазиновъ и тамошняго лёснаго содер- 

жашя на 542 р. 72 к. 

Изъ налич1я л^совъ и угля при Архангель- 

скомъ порте на 426 » 36 » 

По свидетельству имущества къ 1 Января 
1860 года: 

Изъ налич1я матер1аловъ въ С. Петербург- 

скихъ экипажескихъ магазинахъ и лёснаго 

содержан1я на 2.41 1 » 32% » 

Изъ налич1я Свеаборгскихъ экипажескихъ 

магазиновъ на 252 » 13 » 

Изъ налич1я Ревельскаго порта. / 52 » 47 » * 

По древесно-угольному магазину Ижорскаго ^ 

завода на 647 » 40 » 

По Астраханскому порту, властхю Глав- 
наго Командира, на основанш ст. 27 общаго 
образован1я Управлен1я портами: 

По экипажескимъ магазинамъ на 228 » 72% » 

и по лесному содержан1Ю на 539 » 81% ^ 

Итого на 5.100 р. 94% к. 

По Архангельскому порту въ 1860 году обнаруженъ не- 
достатокъ однихъ матерхаловъ и припасовъ и излишество дру- 
гихъ, и именно : въ недостатке на 37.906 руб. 81% коп., въ 
излишестве на 22.037 р. 

Для разъясненхя этого обстоятельства учреждена была 
въ Архангельске особая Коммисс1я. Главный Командиръ Ар- 
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хангельскаго порта, гфепроводивъ въ Департаментъ сл-Ьдствеи 
ное д*ло по этому предмету, изъяснолъ, что въ Архаягельс1гЬ 
до 1858 года, когда окончевъ былъ постройкою новый камен- 
ный магазинъ (^^ 60), экипажесте матер1алы и вещи склады- 
вались и хранились въ деревянныхъ здашяхъ, въ которыхъ не 
было оконъ и никакого внутренняго устройства, отъ чего ма- 
тер1алы складывались безъ всякаго порядка или сортировки, о 
мыогхе по н1^скольку л-Ьтъ оставались въ ящикахъ, въ кото- 
рыхъ были доставлены. По этому всякая правильная пов'Ьрка 
матер]аловъ бьиа крайне затруднительна и матерхальное иму- 
щество, отъ сазюго начала существованхя Архангельскихъ эки- 
пажескпхъ вшгазиновъ, не было приведено въ точную нзв^-• 
стность. Когда же матерхалы перенесены были изъ старыхъ ма- 
газиновъ въ новый, разсортированы и тщательно пов'Брены, 
то при этомъ обнаружилась вышеозначенная неявка, которая, 
по мн1^н1ю Контръ-Адмирала Истомина, произошла не отъ зло- 
употребленш, а единственно отъ того, что портъ весьма про- 
должительное время не им^лъ для матерхаловъ должного по- 
мЬщешя; 

Департаментъ, въ доклад-Ь объ этомъ г. Уирав^шющёзIу 
Морскимъ Минастерствомъ, полагалъ: произведенное по этому 
предмету сл']^дственное Д'^^ло, на основан1я прим'Ьчашя къ 232 
ст. Св. Мор. Угол. постановлеи1Й, передать въ Архангельскую 
Коммисс1ю Военнаго суда для разсмотр^н1я и опред'1&лешя, на 
чей счетъ должна быть отнесена неявка матерхаловъ, обнару- 
женная въ экипажескихъ магазинахъ Архангельскаго порта. 
Во изб'Ьжанхе же запутанности въ шнуровыхъ книгахъ, Де- 
партаментъ предоставилъ Главному Командиру Архангельскаго 
порта сделать распоряжеше о записке по книгамъ экипажескихъ 
магазиновъ на приходъ матерхаловъ и вещей, оказавшихся 
въ излишеств-Ь, и о выписк']^ въ расходъ матер1аловъ и вещей, 
оказавшихся въ недостатке. Это представлеше Департамента 
утверждепо г. Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и 
приведено въ исполнен1е. 

3) О ПР0ДАЖ1 ИМУЩЕСТВА. 

Въ 1860 году по кораблестроительной части продано иму- 
щества, по негодности къ дальнейшему употреблешю. и частью 
за ненадобност1ю : 



— 207 — 

По С. Петербургскому порту на 6.316 р, 75 к. 

л Кронштадтскому » ь 10.816 » 55 » 

» Ревельскому » » 889 » — » 

» Архангельскому » » 6.557 » 9 » 

» Астраханскому » » 1:238 » 41 Уг » 

Николаевскому » » 38.407' л 30% » 



)) 



Итого на 64.225 р. 11% к. 

4) О ССУДА» И П0С«Б1Я1Ъ, СДМАН1Н1Ь ЧАСТНШЪ ДЩАП МАТЕРМЛАМИ 
I РАБОТОЮ, СЪ УПЛАТОЮ №11 ЩЕРЖЕКЪ. 

Бъ теченхе 1860 г. произведено таковыхъ ссудъ и по- 

собш : 

По С. Петербургскому порту не было. 

» Кронштадтскому » . • « • • 826 р. 85 к. 

» Ревельскому » 4.012 » 96*/4 » 

« Свеаборгскому » • 613» 96% » 

» Архангельскому » 8.733 » 39% » 

» Астраханскому » 1.534 » 57У2 » 

» Николаевскому » 12.331 » 90% » 

28.053 р. 66 кГ 
Кром* того, съ ВысачАЙШАГо разр'Ьшешя отпущено без- 
денежно матер1аловъ и припасовъ на 2.456 руб. 4%^ коп., Ка- 
питану 1 ранга Крузенштерну, отправившемуся на собствен- 
ной шкун* «Ермакъ» въ Карское море, къ восточному его 
берегу. 

. 5) ОБЪ УБНТКАИ, ПРИНЯТЫЕ НА СЧЕТЪ КАЗНЫ. 
Въ 1860 году, на основанш Обш,аго образованхя Морскаго 
Министерства стат'ей: 13 (п. 7), 37 и 43 (п. 4), и Управлешя 
портами ст. 27, принято на счетъ казны убытковъ по разнымъ 
случаямъ: 

а) Съ разр^шешя Главныхъ Команд вр о въ: 



1о Кронштадтскому 


порту на . . 


. 1.948 р. 88 к. 


» Ревельскому 


в » . . . 


259 1» 30 » 


» Свеаборгскому 


» • . 


310 !> 17%» 


Архангельскому 


» » . • < 


. 1.062» 44%» 


» Астраханскому 


9 1> . Ф 


. 2.585 » 69%^ 


» Николаевскому 


)> ^0 • • . 


2.816 » 47 » 




8.982 р. 96% к. 
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б) Съ раз|гЬшешя Дврепора Кораблестропешьоаго Де- 
шрпмевп: (^ 

По С.-Петербургскому порту ва 
V Кронштадтскому » ^ 



» Ревелкскому 
» Свеаборгскому 
• Рижскому 
> Астраханскому 
в Николаевскому 

л Сибирской ФЛОТИЛИ 



4.270 р. 99 к. 
4.474» 19', » 



1.736 » 89\- 

735 » — • 

160» — » 

143. 38%. 

9 » 60 > 

1.797 » 88%» 

13.327 р. 95' 4 к. 



в) Съ разр^шен1я Уоравляющаго Морскимъ Миннстер- 
ствомъ: 

По С.-Петербургскому порту на . . 4.942 р. 25% к. 
» Астраханском}' » » .. 1.836» 24*/!* 

» Сибирской ФЛ0ТИЛ1И » > . • 70 » 91% » 

6.849 р. 41% к. 

г) Съ разр^шен1я Адмиралтействъ-Сов^та : 

По С.-Петербургскому порту на . . 5.889 р. 51У2 к. 
» Кронштадтскому 
» Ревельскому 



» 



1.017» 61 » 
4.593 » 98% » 

11.501р. 10% к. 

д) СъВысочАЙшаго разр'Ьшеыхя приняты на счетъ казны 
убытки на сумму 24.513 р. 28% коп., произшедпие отъ неис- 
полнен1я, по 'причине вторжен1я непр1ятеля въ Крымъ, Сева- 
стопольскимъ купцомъ Ппкинымъ, контракта на поставку къ 
Севастопольскому порту л']^сныхъ матерхаловъ. 

Всего же принято на 65.174 р. 72 /^ к. 



{*) Обь убыткахъ, принятыхъ на счетъ казны, съ раэр'Ьшепя Директора 
Кораблестроитедьнаго Департамента, сообщено въРедакщю «Морскаго Сбор- 
ника», для напе1атан1я, съ подробяымъ обозначешснъ обстоятельствъ, отъ 
коихъ произопии убытки и уважерш, но ^которынъ они приняты на счетъ 
казны. 
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Омрхяь 1ЧИ№^ 1ю |И^щешнг .11раби'геяьств1уюЕцаго Сввата 
дртс^ждено въ выдачу Кишиневсканъ кзшцамъ Ра#&дбвта11ъ, 
407*928 руб^ 10 коп. въ эознагражд€Н1е; убытков^, понесей- 
ныхъ ищи отъ отмены постройки судюъ по Черноморскому 
ведомству. 

Обстояте^иьства этого д'Ьла сл'Ьдующ1я : 
Кишиневсйе купцы РаФаловичи, съ Высочайша^го разр*- 
шен1Я5 заключили съ Черноморскимъ в'Ьдомствомъ контрак1"ы: 
1) 9-го Февраля 1853 г. на постройку двухъ трехъ-дечныхъ 
кораблей, за 401.583 руб. 90 коп. каждый, и 2) 20-го Янва- 
ря 1855 года, на постройку еще двухъ таковыхъ же кораблей 
1Ю той же ц-Ьн* и 400-сильваго парохода «Тигръ* за 123.334р. 
61 к. сер. А вся подрядная сумма простиралась на 1.729.670 р. 
21 коп. 

Въ конц'Ь минувшей войны Правительство признало не- 
нужнымъ сооружетё трехъ кораблей, и РаФаловичи, продол- 
жая постройку одного корабля «Цесаревичъ»» и парохода 
«Тигръ»^, объявили, что они сделали прйготовлеше ко вс4мъ 
постройкамъ, й потому просили удовлетворить ихъ за убытки, 
согласно йредставленному ими счету; въ сл'Ьдствхе чего Адми- 
ралтейств1»-Сов'Ьтъ, съ В^тсй^айй'ато сойзвблешя, лредоста- 
вилъ РаФаловичамъ, въ вид* в6зйагр1ажден1Я, постройку й*- 
сколькихъ транспортовъ на ебъявленныхъ ими услов1Яхъ, н 
25-го Октября 1866 р. заключенъ былъ съ ними новый кон- 
трактъ на достройку 4'ХЪ транспортовъ, .3-хъ корветовъ и 
2-хъ пар<?хоАовъ т сумму бод'Ье 2.000.000 руб. сер. 

Между т^мъ, РаФаловвчн подат "въ Кораблестроительную 
: Экспедищю Черноморскаго Интейдантетва и къ г. Управляв- 
[ шему Морскимъ Министеретдомъ просьбы, в^ коихъ объясняя, 
^ что по поводу последней мины ц'1ны на л^съ, мастеровы^^% « 
всЬ вообще потребности непом'Ьрно возвысились, отчего ^овн 
: ^Iесутъ, по постройк^кора]бм/9Цесаревячъ» и пароход «Т|гръ», 
. значительные убытки, просили возвратать ямъ 20%, устудлен- 
эые ими со сметной д-Ьны этихъ судрвъ. 

Въконц'Ёже 1858 года разбит!^ мореходныхъ ер^Дс^иЛ 
.Роес1йскаго Общества Пароход4;таа и Торговли <5Д*лало по^ 
стройку транспортовъ совершенно йзлишвею^ Праши^лЬсйгво 
признало необходимымъ отменить оную: ^^ • .г*^, • :.. :.:=^; 

14 
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На счетъ источ- 
ников, кате указа- 
ны будуть въ по- 

С1^ДСТВ1И ВЫСШИМЪ 

начальствомъ 9.055 р. 58 к. 

4.843.744 р. 67*/,* 

" ; г4* 

Всего въ расходе 5.537.552 р. 19% е. 

За т*мъ въ остатк* къ 1861 г. . . . 1.865.968 » 27 • 

б) Капитадовъ, назначенныхъ ио особьшъ Высоялишимъ 
пове^г&н^ямъ на разные предметы, не вошедшхе въ см'ётныя 
исчислешя: 

Остаточныхъ отъ 1859 къ 1860 году. 252.486 р; 30 К; 
Къ нимъ постунидо : 

Оборотныхъ 253.461 » 79% » 

Долговъ 15.092 » 1% » 

Приписано процентовъ на билеты 
С. Петербургскаго Опекунскаго Совета. 1;323 » 90 » 

Возвращено изъ Главнаго Казначей- 
ства, изъ числа переданныхъ въ оное 
условно 82.295 *> 3 » 

Итого въ приход* 604.658 р. 4% к. 

Произведено въ 1860 г. расходовъ: 

На предметы опредЬ- 
ленные 348.191р.59%к. 

Сдано въ Главное Каз- 
начейство по Высочай- 
шему повел']&шю, объ- 
явленному г. Управляю- 
щимъ Морскймъ Мини- 

стерствомъ въ предписа- ^ 

ши отъ 8 Марта 1860 г. - . 

.Л^756. 

Условно^ въ числ-Ё 31)8. 1 86 р. 
^7V^ к., въ которыхъ заклю- 
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чается экономическаго капи- 
тала им р. 09 к. 

Безусловно, 

билетами С. Пе- 

тербургскаго 

Опекунскаго 

Совета, съ про- 

центаии .... 2.942 » 99 » 

229.579р.б87,к. 

577.771 р. 28 к. 

За тЬмъ въ остатк'Ь къ 1861 году . . 26.886 » 7бу^ » 

Лримгьчаше. Всё показанныя въ пунктахъ аяб остаточныя 
суммы предстоятъ къ расходу на платеяш по неоконченаымъ 
еще операщямъ. 

в) Суммъ, подъ названхемъ неокладныхъ доходовъ: 

Остаточныхъ отъ 1859 къ 1860 г. . 3.179 р. 6^% к. 

Въ теченш 1860 г. поступило ..... 4.264 » 93У^ » 

Всего въ приход* 7.444 р. 57^^ к. 

Отослано по принадлежности 6.240 » ЗбУ^ » 

Въ остатк'Ь къ 1861 году 1.204 » 21% » 

Остатокъ сей подлежитъ къ отсылке 
въ Государственный доходъ. 

г) Суммъ экономическаго капитала. 

Остаточныхъ отъ 1859 къ 1860 г.: 
Въ наличныхъ деньгахъ 85.802р. 80 к. 

Въ долгахъ 65.465 » 472* 

151.267 » 84У2> 

Въ течеши 1860 г. 
поступило: 

а) Разныхъ прибылей 

и сборовъ 126.498р. 86 к. 

б) Въпополнеше дол- 
га, изъ суммъ прежняго 
времени, въ возврагь 
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уыаченныхъ заводчику 
Берду за гребные ванты, 
взготовленные амъ дм 
кораблей сГангудъ» в 
сВола» 5.465 р. 4У1К. 

в) Изъ Гшвнаго Каз- 
начейства въ счетъ услов- 
но оереданныхъ 65 465 » 4 /а» 

|) Позаимствовано . . 1.631 » 40 » 

198.060 р. 35 

Итого въ приход* 349.328 р. 19^ 

Произведено въ 1860 
г. расходовъ на 105.01 4р. 74УаК. 

Передано въ Главное 
Казначейство условно.. 81.549 » 69 » 

Исключено изъ долга. 5.465 » 4% * 

Итого въ расход* 192.029 р. 48 

За т*мъ въ остатк* къ 1861 г.: 
Въ наличныхъ день- 

гахъ 97.298р.7ГЛк. 

Въ долгахъ 60.000 » 

157.298 » 7Г/ 

д) Суммъ на кораблестроительные запасы. 
Остаточныхъ отъ 1859 къ 1860 г.. 189.324 » 18 
Въ 1859 г. поступило: 

а) ИзъГлавнаго Казна- 
чейства, ассигнованныхъ 
по си*т1^ Министерства 
Государственныхъ Иму- 
ществъ , по Л'Ьсному Де- 
партаменту, на заготовле- 

ше корабельныхъл*совъ. 600.000р. 

б) Отъ Л*снаго Депар- 
тамента Министерства 
Государственныхъ Иму- 



— 216 — 

ществъ, на тотъ же пред- 

меть 75.000р. — к. 

в) Изъ суммЪу отчислен* 
ныхъ на кораблестрои- 
тельные запасы, по капи- 
таламъ, не входящимъ въ 

роспись 39.623 » 65 »► 

г) Оборотныхъ. 200 » — » 

д) Въвозвратъ расхо- 
да, произведеннаго на по- 
купку тика 4.730 » 83 » 

719.554 р, 48 к. 



Всего въ приход* 908.878 р. 66 к. 

Произведено въ 1860 г. расходовъ: 
а) На пр1обр*тен1е прус- 
скаго дуба, у Буггенга- 
гена 152.893р.36%к. 

б) На пр1обр*теше ита- 
л1янскаго л*са, у Вели* 

канона 60.000 » — » 

в) На покупку курданд- 
скихъ л^совъ, у Фелей* 

зена, 172.892^49 » 

г) На покупку нагелей 

изъ американской акащи. 5.683»17» 

д) На ирхобр-Ьтеше сос- 
новыхъ л*совъ, уРусано- 

ва и АгаФОнова • 53.506 х> 83 » 

е) Уплачено за дубъ, 
купленный у купца Бра- 

ванова • 641» 99 » 

, ж) Уплачено за гонду- 
расское красное дерево . 1 1 .052 » 90 э 

з) За Фрахтъ доставлен- 
ваго изъ-за границы ор*- 
ховаго дерева 206 » 32 » 

и) Передано въ Строи- 
тельное Управлее1е, на 
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уплату за установку ме- 
таллическихъ сараевъ . • 24.347р. 66 к 

1) Перечислено въ см^т- 
ныя суммы 1860 г., на 

ОСНОВаНШ ВЫСОЧАЙША- 

го разр']^шен1я, посл'Ьдо- 
вавшаго 7-го Марта 1860 
года наусилешесредствъ 
Департамента 1% съ 675 

т. руб 6.750» 

к) Употреблено на счетъ 
возврата 4.243 » 90 



» 



492.218 р. 62'/, к. 
За т*мъ въ остатк* къ 1861 г 416.660 » 3% » 

е) Запаснаго капитала Кронштадтскаго порта. 
Въ 1860 г. поступило отъ продажи: 

а) Разныхъ негодныхъ 

вещей 5.804р. 62'/,к. 

б) Старыхъ, исключен- 

ныхъ, изъ Флота судовъ . 42.345» — » 

48.149 » 62!/д »> 

Произведено расходовъ: 

На заказъ заводчику 
Грисселю металлическихъ 
частей для 3-го шлюпочн. 
сарая 5.334 р. 

Въ награду нижнимъ 
чивамъ рабочихъ экипа- 
жей въ Кронштадт*. . . . 383 » / 
: 5.717 » 



За т'Ьыъ въ остатке къ 1861 году.. 42.432 » 62^^ » 

Расходы денежныхъ суммъ производились: смЪтныхъ, 
смотря по количеству оныхъ^ съ разр^шешя Адшралтейстаъ- 
Сов'Ёта, или самаго Департамента, а сверхъ-см'Ьтныхъ по Вы- 
сочАйшимъ повел'Ёшямъ или по особымъ разр^шешяиъ «ые- 
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юаго марскаго на^амства и въ рае&адах'Ё , 011{>ед'|ле1ай4^1хъ 
по см^гЬ 1860 г. по 1 Января 1861 г. въо(ИЦв* еу*я*' дефи- 
цита недопуп^ено. 

7) О ФШ1С«М| сип ДШРТАШН. 

Составленная въ 1860 г. см'&та Департамента на 1861 г., 
подверглась изм^нешю противу прел№«хъ л^тъ, какъ въ отно- 
шенш подразд;Ь|енш стат^утакъ 9 всд'Ьдств119 отиесешя н'Ько- 
торыхъ предиетовъ^ на осяовдщц новасо образовашя Управ- 
лен1я Морскомъ в'&домстволъ, на обязанностЬ/Другихгь учреж- 
денш, какъ на прим. заготрвлев1е всего вообще топлива возлд- 
шено наКоммисдр1;д1ТСК1Й Деп^ртаментъ; снабженхе судовъ астро- 
номическими инструментами на обязанность ГидрограФическаго 
Департамента, а ъсЬ Штатные расходы перечислены въ особую 
статью админй[стративныхъ учрежден1Й, составленную въ Кан- 
делярхи Морскаго Министерства. 

Въ см'Ьт* на 1861 г. потребности кораблестроительной 
части показаны въ статьяхъ см']&ты для каждаго портозаго 
управлешя отд'бльно, такъ что изъ объясндтельных,ъ запнсокъ 
можно вид']^ть, какая сумма причитается по см^т^ на содержан1е 
Балтшскаго Флота и флотилхй: Черноморской, Касшйской, 
Б'^ломорской и Сибирской, каждой отд'ёльно. 

Общая см'йтная цвФра, отъ првсоединев1я къ нбй суммъ 
Кораблестроительной Экспедищи Черяоморскаго в'Ьдомства, 
увеличилась на 436.955 руб. 70^4 коп», а въ сравнешл съ про- 
шлогоднею см'1^тою Балт1йскаго и Черноморскаго Управлешй 
— на 101.330 руб. 10 коп. 

Въ в1Ц1ахъ обе^печешд портовъ въ потребностяхъ корабле- 
строительной части и для.устранешя несвоевременныхъ трабо- 
вашй, удовлетворевхе коихъ всегда сопряжено съ излишними 
издержками отъ др1обр1^тешя матер1аловъ въ незщ1читель- 
нрмъ КОЛШШСТВ& по дчрогимъ 1^амъ, испрошено было раз- 
Р']^шеше на внесевхе въ см'^ту 1861 года особыхъ суммъ на 
запасы. 

Таковое распоряжеше увеличило общую сметную цифру, 

какъ оокаиаво вмже въ статьях^ 4, 10 и 15 см'Ьты, но зато въ 

«мослгЬдзЦмци&ъ годаагь отзь этой нАры, съ устранешемъ вевы- 
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годныхъ дм казны экстренныжъ покуоокъ дгшвна оящдать \ 
чвтельао! жонош. 

Главный язмгЬнешя по си^тЬ был сл'Ьдуюаия : 

1) Въ статью Ью, на кораблестроеше, вошл новые, не 
бывш1е въ прежнвхъ огЬтахъ, раеходы, согласно Высочай- 
шему повел^шю, последовавшему въ 14 день Марта 1860 г., 
на вознаграждете инженеровъ н комендоровъ, которые нахо- 
дятся прв постройк^^ новыхъ судовъ, по 2% со стошосп каж- 
даго, выведенной по первоначальной см^т^. Таховыхъ раехо- 
довъ нсчвслено на 1861 годъ 55.563 руб. 87, коп. 

2) Въ статью 4-ю, на заготовлен1е иатер1аловъ н вещей, 
потребныхъ на ремонтъ ■ снабжеше судовъ запасами, также 
вошли новые раходы, не бывш1е въ прежнвхъ см^тахъ, какъ то : 

а) На вознаграждете инженеровъ и комендоровъ, 
за нсправлен1е судовъ, согласно упомянутому 
ВысочАЙшему повел^шю 14-го Марта 1860г., 
2% съ суммъ, исчнсленныхъ на ремонтъ судовъ, 

въ каждомъ портЬ 22.994 р. 

б) На составлете запаса второсте- 
пенныхъ предметовъ : 

Для Кронштадтскаго порта, по- 
ловина годовой суммы, исчи- 
сленной на ремонтъ 84.979р. 50к. 

Для Астраханскаго порта, полу- 
годовая сумма предметовъ, исчн- 
сленныхъ въ высылку натурою 50.723 » 50 » 

135.703» 

3) Въ статью 5-ю, на содержаше и д'1йств1е Ижорскихъ За- 
водовъ, внесены ъсЪ предметы кораблестроительной части, по- 
требные на его кругъ Д']&йетв1й, бывш1е прежде, кром'Ь, этой 
статьи, въ другихъ статьяхъ, а именно : въ 8, 9 и 14. 

4) Статья 6-я, на заготовлеше матерхаловъ, потребныхъ 
для Д'6йств1я и содержан1я въ исправности паровыхъ машинъ, 
составлена по новому положешю, введенному въ д^йств1е, съ 
разр*шен1я Адмиралтействъ-Сов'Ьта (жур. 7 Мая 1860 г. ст. 
21.670). 

Суммы, потребяыя для дййств1я береговыхъ машинъ, въ 
томъ числ^ и для д'Ьйств1я механическаго заведем1Му вновь 
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устроецваго пря Лстра^анскомъ портЬ, исчислены ао сей статьи 
для каждаго порта ^ соразмерно числу силъ д'Ьйствующихъ ме- 
ханизмовъ. 

5) Въ статью 8-ю, па наемъ судовыхъ механвковъ, суммы 
внесены по числу лицъ, признаваемыхъ необходимыми къ найму 
на 1861 годъ; содержаше же механиковъ и мастеровъ, поло- 
женныхъ въ портахъ по штатамъ нова! о образовашя управле- 
Н1Я Морскимъ в'Ьдомствомъ , обращено въ статью администра- 
тивныхъ учреждешй, и только суммы, недостающ1я для удов- 
летворен1Я н^которыхъ механиковъ и мастеровъ, которые, по 
зш^лючениымъ съ ними коптрактамъ, должны получать содер- 
жан1Я бол-Ье чймъ назначено по штатамъ ^ внесены въ настоя- 
1Ц)'ю статью въ вяд'Ь добавки, 

6) Въ статью 9-ю, на наемъ вольныхъ мастеровыхъ, за 
упразднешемъ, по новому образован1ю, казенныхъ конюшень и 
ноловьихъ дворовъ, вошла новая потребность на наемъ рабочихъ 
лошадей п воловъ, на что въ 1861 1\ исчислено 44.000 р. Въ 
это число вошли суммы, ВН0СИВШ1ЯСЯ преаде въ смйту Кораб- 
лестронтельнаго Департамента на содержание въ портахъ ка- 
зеипыхъ конюшенъ, а также исчислявнпяся по смЬгЬ Комми- 
€ар1атскаго Департамента на ФЛ)ажъ для рабочихъ лошадей и 
воловъ, 

7) Въ статью 10- ю, на заготовлсше рабочихъ инструмен- 
товъ, внесена сумма для заведешя запаса въ Кронштадтскомъ 
порИ инструментовъ, въ м'ЬрЬ полугодовой пропорщи, исчи- 
сленной на 1861 годъ, а именно на 8.033р. 50 к, и для заго- 
говлешя ннструментовъ по амерпканскимъ образцамъ 7.000 р. 

8) Къ стать'Ь 11-й, на выдачу зарабочихъ денегъ, прнсое- 
дпнена статья на выдачу винныхъ порщй. 

9) Въ статью 15, на кораблестроительные расходы, кром* 
суммъ, исчнсленныхъ по см'Ьт'Ь Сибирскаго Управлешя на всЬ 
потребности того края, въ количестве 380.475 руб. 83^^ к., 
внесены особьш суммы, и именно : 

а) На составлен!© въ Николаевски годоваго запаса 
по кораблестроительной части, съ доставкою ма- 
тер1аловъ и страховкою груза 59*500 р. 

б) На пр1обр'Ьтете металловъ для Сибирскихъ пор* 

товъ • . . 50.000 1> 
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в) На раздачу масгеровымъ и, въ случа'Ь нужды, 

въ пособие ОФЯцерамъ .' в.ООО р. 

г) На экстренные расходы во время пути для оче* 

редныхъ судовъ, возвращаюпщхся съ Амура: 21.900 » 

д) На заказъ судовъ для Сибирской ф10тил1я, я 

для Няколаевскаго Мехаяяческаго заведен1я. • 194.050 р. 

Итого.. 328.450 р. 

10) Прежтя статьи: 13-я на производство вянныхъ лор- 
щи; 16-я на канцелярск1е расходы для уЬстъ и учреяздешй ко- 
раблестроительнаго в'бдоиства; 17-я на отоплея1е я ос^Ьще- 
те, и 19-я на содержате портовыхъ конюшенъ, — шъсм'Ьту на 

1861 г. не вошли. 



отд ь:1ъ Х- 

л. о гвмзш шшгрошхъ шп, двппой I иппиш! 

впвпосп. 



1) Книгъ, подлежавшихъ ревнзш 1^ораблестронтельваго 
Департамента, къ 1-му Января 1860 года оставалось ; 

Обревизованныхъ; но окончательно незаклю^ 

ченныхъ 824 

Необревизованныхъ 1.233 

2.0^7 

Къ тому поступило въ 1860 г 1.832 

Всего,. 3.889 
Изъ нихъ въ 1860 году обревизовано и заключено • . 1.568 
Осталось отнесенныхъ къ справкамъ 483 

2.051 
Въ обревизованныхъ книгахъ и счетахъ 

заключалось оборотовъ на 8.563.958р. вву^к. 

За тЬиъ осталось необревизованныхъ . • 1 .838 кяягъ. 
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Въ Ьксд'б квигъ, осташоцжсд необревизовфндыии къ Ьму 
Января 1860 года^ 1«233 книги эакдючали ^ъ себ^ отчетцость 
по судостроешю и мастерствамъ, которая подлежала пов^ркЬ 
въ тб1[наческомъ отношенш. Отчеты сего содержан1я частио 
уже поварены прикоА|андированнымн къ Департаменту Кора- 
бельными Цнженерами; для окончательной же поверки, эти кни- 
ги, вм^ст'Ь съ прочими отчетами, поступили во вновь учрещен- 
ную при Морскомъ Министерств']^ Контрольную Экспедицш. 

Ревиз1я шнуровыхъ книгъ при Департаменте продолжалась 
до половины Ноября м^сэца 1860 года; съ этого щд времени 
была ор1остановлена) по случаю приготрвлешя къ сдач'Ё всЪхъ 
нер'Ьшенныхъ д'Ьлъ и необревизованныхъ книгъ. въ упомяну- 
тую Контрольную Экспедиц1ю. 

Со введешемъ въ д'Ьйствхе Положенхя о новомъ образовав 
Н1И управлетя Морскимъ в'Ьдомствомъ, Черноморская Реви- 
з1онная Коммисс1я упраздеяа; чиновники ея, занимавшхеся ре- 
Биз1ею книгъ и расчетовъ бывшей Кораблестроительной Экспе- 
дшця, всего 6-ть челов'Ькъ, прикомандированы были къ Кораб- 
лестроительному Департаменту, съпрещбимъ содержа01емЪ) по 
1-е Тюля 1860 года, сътбмъ, чтобы производить ревнзш и къ. 
этому эремени окончить яер^шен^ыя д'1^ла, лежащщя на ихъ 
обязанности; а съ 1-го 1юля предположено было оставить при 
Департаменте только одного чиновника. 

Оъ смращешемъ числа служащихъ ляцъ по новому штату Де* 
партамента, въ контрольной его части х>етюалось, вм^;сто преж- 
нихъ 1 3-ти, только 4-е чиновника, а потому вскоре оказалось, 
что ревиз1Ю книгъ, на прежнихъ правилахъ Счетнаго Устава, 
съ прпсоедин^емъ шнуровой отчетности Черноморскаго Управ^ 
лешя, невозможно было окончить къ 1-му Тюля, даже съ уча- 
ст1емъ прикЪмаядррованныхъ чийовниковъ бывшей Черномор- 
ской Коммисс1и; ибо нельзя было надеяться, чтобы вс! недо- 
ставленный книги и расчеты поступили въ Департаментъ къ 
тому времени; промытого, им'Ьлосьвъвиду бол'Ёе тысячи спра- 
вокъ по ведомости несличенныхъ статей съ лН^ми книгами и 
расчетами, которые еще не доставлены на ревиз1ю. Посему до- 
кладною запискою Департаментъ представлялъ: не будетъ ли 
признано возможнымъ, для ускйрён1я обревпзовашя книгъ за 
прежнее время, по случаю предстоявшаго введен1я новой систе- 
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мы отчетвостш, ■спросить разр'Ьшев1е>във1д^цре11еш1а1111^ры. 
о ^ров8водств^Ь реввз1в на облегчвтедьвыхъ лраввшжъ? 

Вскор^^ посхЬ сего, сообщевъ бьиъ Девартамевту^ ддя пред- 
варительнаго разсмотр'биЫ , проектъ подожен1Я о временвоб 
Ковтрооиьвой Экспедвщи, пзъ чвновъ Морскаго ведомства в 
Государствевваго Контром, для скор^йшаго обреввэовав1я в 
заключены шнуровой отчетности о денежныхъ в Ш1тер1альвыхъ 
кавиталахъ Морскаго в^^домства за прежнее, по 1861 годъ, 
время. 

Отзывъ по сему предмету Департамента сообщевъ былъ г. 
Статсъ* Секретарю Рейтерву и 16-го Ноября было объявлено, 
что на учрежден1е Времевной Ковтрольной Эвспедвщн посл^^- 
довало въ 7-й день Ноября Высочайшее соизволев1е в что, 
ВМЕСТЕ съ тЬмъ, Высочайше утверждено положев1е о сей 
Экспедищн, по которому въ составъ ея должны поступить н^^- 
которые чины хозяйствеввыхъ Департаментовъ и Управлев1й 
Морскаго Мвнвстерства. 

По изготовлен1и сдаточныхъ в^домостей и описей д'Бламъ 
и кнвгамъ, подлежавшимъ передаче въ Ковтрольвую Эвспедм- 
щю, сдача ояыхъ окончева 19-го Декабря. 

Со времеви прикомандировашя къ Департаменту чвновви- 
ковъ упраздневвой Черноморской Ревиз10нвой Коммисс1И, т. е. 
съ 19-го Марта, по 19-е Ноября 1860 года, по день прекра- 
щая ревяз1в, для приготовлев1я къ сдач'Ь д'Ьлъ в кнвгъ въ 
Ковтрольвую Экспёднщю: 

Обревизоваво кввгъ и расчетовъ 594. 

Р']&шево д-Ьлъ 212. 

На сумму 5.615.877 р. 26 к. 

И составлевъ Генеральный отчетъ за 1858 годъ, на сумму 
10.310.699 рублей. 

2) Д'блъ , возникшихъ изъ ревиз1в, оставалось къ 1-му 

Явваря 1860 го^а 371. 

Къ тому поступило въ 1860 году. 253. 

Итого 624. 

Изъ вихъ въ 1860 году р'Ьшево Г 401 . 

За г1мъ осталось нер'1шенныхъ 223. 
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3) Генераавыхъ отчетовъ состаыено ■ отослано въ Го* 
сударствевный Контроль: 

Дополннтельныхъ за 1855 г. на 1.261.170 р. ТбУзК. 

» » 1856* » 1.027.801 » 90 » 

л » 1857» » 110-247» 41 » 

и генеральный за 1858 годъ, въ установленный срокъ. 

По этому отчету показано денежныхъ оборотовъ на сунну 

серебромъ 17.676.203 р. 92У4 к. 

и франками 16.329. 

4) О рееыгги отчетооь Контрь- Адмирала Казакееича и Капы- 
тань-Мйтемантоеь: Кроуна и Давыдова. 

Въ 1860 году разсмотр^нь! были отчеты, по заказамъ су- 
довъ и по пр10бр^тен1ю разныхъ предметовъ для Сибирской 
ФЛ0ТИЛ1Н , доставленные Контръ-Адмираломъ Казакевнчемъ н 
Капитанъ-Лейтенантами: Кроуномъ и Давыдовымъ. 

По ходатайству Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, 
еъ 1854 и 1856 годахъ командированы были въ С']&веро-Аме- 
рикансте Штаты, для прхобр'&тетя судовъ и разныхъ механи- 
ческихъ принадлежностей для Амурскаго края, Контръ-Адии- 
ралъ Казакевичъ и Капитанъ-Лейтенантъ Кроунъ, которымъ 
выданы были инструкщи, и для расходовъ открыть былъ кре- 
дитъ въ Америке на Банкирстй домъ Лобахъ и Шепелеръ, 
безъ ограничешя суммы. 

По исполнеши порученШ, Гг. Казакевичъ и Кроунъ, въупо- 
требленныхъ ими суммахъ, представили отчеты, изъ которыхъ 
оказалось, что ими пр10бр^тены.и доставлены на м^сто сл^- 
дуюпце предметы: 

а) По заказамъ Казакееыча. 
Пароходъ «Америка», стои- 
мость коего, съ запасными 
вещами, вооружешемъ и 
доставкою, простиралась 

на 284.151р.58^'2К. 

Баркъ «Пальметто», ого- 
ленный для перевозки гру- 
за къ м'Ьсту кру шев1я Фре- 
гата «Дхана», за 10.000 
дол., снаряжеше барка къ 
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илаванш), провиз1я я раз- ,^ 
ные припасы для оФице- 
ровъ и команды того Фре- 
гата, стоивш1е47. 1 33 дол. 
10сен.,авсего57.133дол. 
10 сен., которые состави- 
ли съ банкирскими рас- 
ходами 81.414р. 6б%к. 

Два жел-Ьзные парохода 
«Амуръ» и «Лена», собран- 
ные въ Николаевск'Ё .... 47.495» 25 » 

Механическое заведен1е , 
прхобр'Ьтенное отъ гг. 
Селлерсъ и К' 55.415» 91У2» 

Лакованскш уголь, съ из- 
держками за Фрахтъ, на 
сумму 10.015 » 97 » 



б) По заказамъ г. Кроуна. 

Транспорты «Японецъ»' и 

аМандзБуръ»>, ц'11нность ко- 

торыхъ, так;ке еъ меха- 
низмами, вооружешемъ и 

доставкою, составила: 

Транспортъ «Японецъ» . . 445.069р. 74У2К. 
» «Манджуръ» . 259.215 » 2Ъ%^ 

Паровой л'&сопильный за- 
водъ 28.909 » 20 » 

Паровой молотъ въ два 
тонна 10.728 » 95 » 

Два паровые аппарата для 
вбиван1я свай 3.689 » 86 » 

Дв* водолазныя одежды. . 1.752 » 75 » 

Паровая землечерпатель- 
ная машина 1 1.082 » 76 . » 

Оруж1е, боевые припасы, 
станки и проч. на 30.126 л^ 83%» 



478.493р.38%к. 



— га»- — 

Сурика, огнепостояннаго » 

кирпича, упя о масла на 
сумму 7-247р.5472К. 



и — 7Э7-822р.93У;1С 

Н Всего на . . 1.276.316р.32 к. 

^ По разсмотрей1и отчетовъ Гг. Казакевича и Кроуна, най- 
дено, что заказы, на нпхъ возложенные, выполнены согласно 
с% ннструкшями, постройка судовъ производшась по контрак- 

' тамъ и снесиФикащямъ н все пр1обр'Ьтеиное для судовъ соот- 
В'Ьтствуетъ величин'! д сил'1к ме^^анизмовъ; а ц1&нностб нжъ, по 

I сравнешю съ постройкою такого же ранга судовъ въ другихъ 
ы^^стахъ, представлялась для казны выгодною; издержки же на 
наемъ иностранной команды п на продовольств1е ея, при пере- 
ход4 судовъ къ р1Ьк'Ь Амуру, произведены сообразно мЬстнымъ 
требован1ямъ. Но какъ при заготовлеши означевныхъ предме* 
товъ, производителями операц1Й, сдЬланы отступлеигя отъ пред- 
нисаныыхъзакономъ правилъ, именно: контракты, счеты и спеси- 
Фикащи не была засвидетельствованы въ консульствахъ и ка- 
чество заготовленныхъпредметовъ пе зав-Ьрено лицами, не уча- 
ствовавшими въ покупк*, — то обстоятельство это Корабле- 
Г строительный Департаментъ, прелставлялъ на благоу смотр Ьн1е 
Адмиралтействъ-СовЬта. 
Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ, принявъ во внимаше, что озна- 
ченныя отступлешя не повлекли за собою не какого ущерба 
интересамъ казньц я им'Ья въ виду экстренность нр10бр4тен1Я 
вещей и бывш1я военный обстоятельства, сгЬснявш1я произво- 
дителей операщй въ яхъ дЬйствгяхъ, шурналомъ 23 Декабря 
1859 Г- ст. 2Ь495, иоложилъ: на утвержден1е сихъ расхо- 
довъ испросить Высочайшее соизволен1е; относительно же 
Баблюден1я о ноступлей1й 11р1обр'Ьтееныхъ предметовъ по при- 
надлежности на приходъ по К1]игамъ, сообщить г. Генералъ- 
Губернатору Восточной Сибири; при чемъ просить мибшя Его 
Сштельства объ удозлетворительности вьшолнешя помянутыми 

^дицами возложенйыхъ на нихъ порученш. 

В* Высочайшее Его Императорскаго Величества соиз* 

^волен1е, на утвержден1е провзведенныхъ Казакевачемъ и Кроу- 
номъ расходовъ, простирающихся на сумму 1.276.318р. 32 к,, 
объявлено ГосудАРЕыъ Велйкимъ Княземъ Генералъ-Ад» 

а 
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ииралоиъ 18 Января 1860 года, а ГвтрмягГзШ^врватору Во- 
сточной Сибири, о сод^йств^н въ иси0штшлр<ШРМНШ11Ч1 ао>^ 
стоновлешя Адмиралгевотвъг Совета, сообщено 16-го Фе^^^я 
Л^ 1-3»4. 

в в) Цо операцщ Давыдова. 

Согласно воли Его Императорскаго Высочества Рене- 
рыъ- Адмирала, по распоря»етю г. Геяералт-ГубервахораВо- 
агочаой Сибири, кокандированъ былъ.въ Сент1^рй 1868 года 
въ Америку, для заказа двухъ наноннроккъ ^идокъ въ 23^ 
ТОН!., съ машинами высокаго давлешя въ 60 свлъ, Капит^нъ- 
Лейтенантъ Давыдовъ* Въ помщь ев^г были назначены Корхдгса 
Корабельныхъ Цщкенеровъ Подпоручикъ Титовъ и Инжеяеръ- 
}МЬханикъ, Штабсъ-Капятанъ Маюровъ. 

Вмосл^детвш, по получевЛн отъ ДмыдожавзъСФрамцмско 
дюееенш, что, по недостаточвостц средЁтвъ края в вдвом^^р- 
ной' дори^ровязнй рабочей платы, встрфтил^ю» затрудиет» ■ со- 
вишенная невозможность выполнит^ возложевное^ на него по- 
ручеш« отвосшгольно построенш лодокъ,**-^ лосл^дошио нредшн 
свв1е Графа ]№^ав1|ева-Амурскаго, от1фавиться Давы|дову въ 
Ныо^Хоркъ для заказа тамгь собственно машввъ для означен** 
Нй1К(ь^ дв|згхъ канони^квхъ лодокзг, еъ т!Ьмъ, чаю еамыя кор- 
пуса 4одомъ. ооетроевы будутъ въ ИиколаевскЪ; при чекъ вре* 
доставлено было ему руководствоваться въ этомъ случв'Ь по- 
лумеиымк отъ Ковтръ-Адмира^ш Казакевича настав1шямя и 
ввструкшею; командированныиъ же съ нвмъ двумъ о<мцерамъ 
1Цредаюж!ено вожратиться въ Россио. 

Въ 1юнй 1860 года Капвтавъ-Лейтенантъ Давыдовъ, ок<ш- 
чввъ возложенное на него порученш и возвратяеь въ С-Петер- 
бургъ, въ отчетЬ своемъ объяснияъ, что на отпущенную ему 
сумму по двумъ кредятивамъ; нъ 2^343 Фушг. 15 швяс и въ 
79; 100 дол., сделаны имъ сл1дующ1е раБходы: 
За заказанные по контракту два механизма 

для винтовыхъ канонирскихъ лодокъ, въ 
' 60 смъ каждый, съ запасным» вещами, 

по спесиФикащи назначенными &5.000 дол> 55 сен. 

За пр10бр^теннук>, для Николаевскаго Ад- 

мяралтейетва, машину для распиловки 

^ревевъ, пильный ста^окъ и машину для 
л^/риведевш его въ два!кен1е« ; . .л « . • « .. 2.821 ъ 56 з» 



За пцМкм»1^: газкмюй 'мтфт^^^4^..\ • 745 да^. ^Ш. 
Эк митртмм « «етрумит дм шшй^ 965 1> 1^3 )к 
За илюминаторы, Фонари, дампы, венти- 

.|аторы, браяепой'гы в проч.. ....... 3.121 » 8В » 

За чергеяШу спеслФшиАп^^ ко&'Гракш й ьа 

уодату адмхатамъ за с0стйвлев!ё бу^ 

таъ.^. ** . . 1.484 * 25 »' 

Уплачено мехмйнм№, мшиъпгь дм ййД- 

зора ирн 110€1*рое]^я найЁинъ* • ЬйЬ » -^ )^ 

Почтрвыхъ издержекъ до отпраышио бу- 

магъ въ Россш ;..... 159 » 9 » 

За деетавху, по контракту, машйаъ ш №^ 

го орхоС^-Ьтеннаго м Ияколйенек1ь, М 

особо зафрахтовапоиъ судв^^, бо с^фб^ 

ховкою ....... .4. 4 .. 4 ...... . 12.160 ъ 97 У 

Суточныхъ н подъеив1>1хг производителю 

011ерац1и I (№1»п1»ягь е% Шйт» въ йача- 

а^^ ОФяцераягь .^ ....... • 11.212 » 66 » 

Итого... 88.285 Д01. 94сеш 

Закаэъ м^ашинз» нснояненъ г. Давыдовыуь согм«Ш) ^^ 
инструкщю 1 лроданеавюмъ г. Геяералъ-Губбрнатора Во^'ГОЧ^ 
ной Св^н,; но контракту, на заводе Ко^е1(у Хгой ^П/'о!^^ 
у.€дов1я этого конт^^та выпояены въ точяостя и ме:^мвмы, 
по изготовлен1и, отправдевм въ Мартб 1860 года, в«1'Ьст1[^ й%г 
прочини пр1обр'1теины11я дт Някалаевсяаго Ад)1йршН*&йбтва 
вездаии, въ м'Ьсту навначешя^ иа зафрахтоваяаоиъ по К€№^ 
трмту же еуднф «Стеръ-^Кингъ^, которое ,с по уб1'6до1ме01Ю !<.« 
Генерааъ* Адъютанта Графа Муравьева- Ану1(екаго, приб1^1л01 
иэъ Нью-1орка въ Никодаевскъ 3-го Августа 1860 года бла^ 
годолучно. 

Грузъ былъ застрахованъ в* сумму 70.000 дол. Заготовка 
разныхъ мелочныхъ предметов^ дли Сибирская края произвёл 
дена по соображенгянгь г. Дав^йЗДбва, привгЬнМНсь къ дая^61^ ем^ 
инструкцш, по которой, меягдупрочииъ, представлялось Д'бй- 
ствовать ему по усмотр'Ьшй)!, не сгбсйяясь изложеййыйй^ **- 
ней наставлешями. Суточйыя и* йодъемныя деньги выдЙйалйЬ^' 
въ м-Ьр*, непревосходящей Высочайше утвержденной ^-Г&' 
Сентября 1857 г. табели, 1 пла'^ежи за вс* вообш,^ загб^ов- 

15* 
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лешше въ Амерткй предметы &дммшюдшпеь КаIвпвавъ^^кйте* 
нантомъ Давыдовымь по т^шЪу щц^мхктелыст^тшшшпк шл^ 
Консульстве. » . 

Ревязхею положено: «расходъ оо еей оцеращн утмрдвть^ пре- 
доставявъ г. Военному Губернатору Пряморской Облаехн, оза^ 
ботяться, чтобы все заготовленное г. Давыдовымъ, согааано 
съ доставленнымя Контръ-Адмяралу Казакевичу въ дублена- 
тахъ коносаментами и счетами, было заоисаяо уетавоалеявьшъ 
порядкомъ, на приходъ по описямъ н шнуровымъ инясаиъ.» 

Б. О двшшп! отитмсп. 

1) Въ отчегЬ за 1859 годъ было сказано, что ддя яадле- 
жащаго устройства денежной бухгалтер!! въ хозяйствевныхъ 
Делартаментахъ Морскаго Министерства были разсмотр'Ьны 
особою коммиссхею Формы и правила бухгалтерш^ составлен- 
ный Генералъ-Контролеромъ Департамента Морскяхъ отче- 
товъ, Тайнымъ Сов-Ьтникомъ Шамшинымъ, и что предполоакено 
бы*ло юести съ 1-го Января 1860 года лри казначействе Ко- 
раблестройтельнаго Департамента, вместо прежнвхъ 10, толь- 
ко одну шнуровую книгу; отпускъ же книгъ для ведешя при- 
хода и расхода мелочныхъ суммъ прекратить, съ тЬмъ, чтобы 
цодокбные. расходы проязводвлиеь по отчетнымъ в^домостямъ, 
форма воторыхъ разослан» была въ портовыя управлен1я. 

Порядокъ этотъ введенъ былъ въ д'Ьйств1е, согласно съ 
предцоложешемъ, съ начала 1860 года. 

2) Въ МартЁ сообп(ено было нрикаэаше Его Император 
скАго Высочества Гевералъ-Адмирала объ учрежден1и Ком- 
мисс1и подъ предс']^дательствомъ г. Статсъ-Секретаря Рейтер^ 
на^ для разстотр'Ьн1я проекта счетныхъ правилъ для Морскаго 
Мцнистерства, а 7-го Марта отъ 1Санцеляр1и Морскаго Мини- 
стерства препровождено было 10-ть экземпляровъ проекта: 
при чемъ изъяснена былаволяЁго Высочества, чтобы лица, 
вазначенныя членами Коммиссш для разсмотр^н1я проекта, 
предварительно собрашю, изучили эту работу. 

На семъ основан1и, составлено было соображен1е относи- 
тельно удобствъ и затруднешй, кашя^ по мн']^н1ю Кораблестрои- 
тельваго Департамента могутъ встр'Ьтвться при прим*Ьиен1И 
упомянутыхъ правилъ къ отчетности Департамента. 

Эти соображешя переданы были въ Коммиссаю. 
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Вм-Ьст-Ь съ гЬмъ, сообщено было г. Тайному Сов^тнику 
Рейтерну мн'1;ше относIIте^ьно введенхя новыхъ арави1ъ сче- 
товодства въ портовыхъ управлев1вхъ, при чемъ полагалось, 
что денежная бухгалтер1Я должна быть ведена только въ пор- 
тахъ перваго разряда, а именно: въС,'Петербургскомъ,Крон* 
штадтскомъ , Архавгельскомъ, Астраханскомъ и Николаев- 
скомъ. Въ Ревельскомъ и Свеаборгскомъ иортахъ^ по незна- 
чительности денежныхъ суммъ, не представляется надобности 
устроивать бухгалтер1ю, если оттуда будутъ доставляться въ 
Деоартаментъ по прежнему копш съ денежвыхъ кннгъ, съ при- 
ложеп1емъ документовъ; на томъ же основан1и Севастополь- 
ски портъ можетъ быть присоедиеенъ къ Николаевскому; стан- 
Ц1Й: Бакинская, Астрабадская и Петровская — къ Астраханско- 
му порту, а Констаптиновская, Сухумъ-Кальская и Поти — къ 
Николаевскому, 

Въ впдахъ же сокращешя переписки по оборотамъ денеж- 
выхъ суммъ въ Кораблестроительвомъ Департамент*, препро- 
вожденъ былъ, на соображен1е г. Статсъ-Секретарн Рейтерна, 
проектъ приказа по Департаменту относительво прхема еуммъ 
и денежныхъ документовъ, посту па ющихъ въ оный отъ раз- 
ныхъ м^стъ и лицъ, а также относительно удовлетворен1я под- 
рядчиковъ и другихъ лицъ с^'Ьдующими имъ выдачими по хо- 
зяйстеекнымъ операщямъ Децартамента^ прим-Ьняясь къ проек- 
ту новыхъ правплъ для денежнаго счетоводства по Морскому 
ведомству. 

г. Тайный Сов1Ьтникъ Рейтеряъ не нашелъ, съ своеС сто- 
роны, нп какого препятств1я къ приведен1ю въ исполнеше сего 
приказа, что и было исполпено. 

Между тЬмъ, повыя правила для денежнаго счетоводства по 
Морскому ведомству удостоились ВысочАЙШАГо утвержден1я 
30-го Мая 1860 года. 

Такимъ образомъ Кораблестроительный Департаментъ, съ 
1-го Января 18С0 г. усвоилъ для денежныхъ счетовъ Депар- 
тамента систему двойной бухгалтери! по Формамъ г. Тайеаго 
Сов1;тника Шамшина, а съ 1юня того же года принялъ къ ру- 
ководству новыя правила для денежнаго счетоводста по Мор- 
скому ведомству. 

3) 10-го Августа 1860 года предложено было Денарта- 
менту приступить съ 20-го Августа къ передачи въ Казначей- 



сшо Морскаго Мвншстерепа состоящихъ въ : Де1трт&||ент1 
шмиздыхъ еумнъ, бшлетошгъ т дм]ше8тмъ, митысгву^9тщж% 
жравжтьса ъъ ыадовой Общаго Каэначейетца Морскаго Мян»- 
4пгерства, оставввъ въ Департамент^^ до 1-го Сентября, тодьке 
яезначитеАвую сукну, необходщую ва случай энстреннып» 
выдачъ« 

Во исполиевЕе сего Корабмстровтельный Департаиентъ, 
заключивъ свои счеты 19-го Августа, составшъ сдаточяыя 
вгЬдомоств, вакъ о суммахъ, прявадлежащихъ Детартаменту, 
такъ в о залогахъ, првватыхъ по подряданъ, а тавже 1^ггъ х> 
иере^ачЬ оныхъ, по которому суммы в денежные документы 
23-го Августа переданы были во вновь учреащенное Общее 
Казвачейство Морскаго Министерства, кром^ 80 т. руб., 0С1&в- 
ленныхъ ва случай экстрениыхъ выдачъ. 

Всего передано: 

Наличными деньгами 253.629 р. 80'д к. 

Билетъ С. Петербургской Сохранной 
Казны отъ 27-го Апреля 1855 года 
И^ 68.918 въ 1.631 » 40 « 

Заломову: 

Налвчвымв деяьганш 22.712 » 73 » 

Въ билетах'Ь, акшяхъ и другихъ де- 
яежныхъ документахъ на 3.450.295 » 78% » 

За т'Ьмъ 3-го Сентября переданы- были и оставш1еся изъ 
80.000 р., за произведенными расходами, остальные 35.601 р. 
25% коп^екъ. 

О порядк*, въ какомъ посл-Ьдовала передача суммъ-, Ко- 
раблестрлительнымъ Департаментомъ было своевременно доне- 
сено г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ. 

Въ тоже время кассовая {даига Департамента была закон- 
чена Казначеемъ и. представлена на ревиз1ю, а для веден1я от- 
четйостц по Департаменту открыты нзготовленныя предвари- 
тельно новыябухгалтерсшя книги, по Формамъ, установленнымъ 
Высочайше утвержденными въ ЗОй день Мая правилами де- 
нежнаго счетоводства. 

4) При разсмотр-Ьнш проекта этихъ правил ъ, между про- 
'^жйъ,^ ]г6эбужденъ былъ вопрос^ь: какимъ образомъ, съучреж- 



детемъ. Общего Козначейстш Мяниетерства^ будв^ Д'Момом- 
мтьКа1111тмън11^С!.Нет«рбург^кймъ порггоиъ, въ о']^вошв1Ёй11 
врШ1а и расхода*ав1я сушмъ, вошедпгахгв!» ом'Ё'ГЫ Двшф1«- 
мевтовг^ йа «ред^сгашлева^съ ^обо^мштшу его ра;бп4рМ1(1- 
81Юу о чемъ В1» аравилазсъ ^оваго денеякнаго счетоводства ш 
пояснено. 

Какъ съ учрещен1емъ Общаго Каз1[ачейства было бы ее- 
удобш) хранить деньги бъ Конторе надъ портомъ; мвщу 1^и% 
для безостаноБочнаго йсполненш распоряжешй, сопряженных!» 
съ денеяшыми расходами, Капитанъ надъ порто!Иъ Долженъ 
нм'кть въ своемъ в^Ьд'Ьн^и необходимый для того средс^'ва, пр1г- 
знавалось полезнымъ окредитовать Капитана надъ С. Пе^ер- 
бургскимъ портоАГь въ Кавначейств-б Морскаго Министерства, 
на счетъ сн'1Ьтной суммы Департамента, въ томъ количестве 
денегъ, въ какомъ он^ будутъ требоваться дДя операщй, про- 
изводство ковхъ будетъ ему Предоставлено и определено сме- 
тою; по всЁмъ же прочимъ расходамъ не свь1ше 500 рь ^ъ 
тЬмъ, чтобы Капитанъ надъ портомъ ежемесячйо представлялъ 
Департаменту выписку изъ тетради, 6 выданныхъ расходй^лхъ 
предложен1яхъ , прилагая къ Ёёй въ подлйнникахъ или ёъ д1^ 
свидетельствованныхъ коп1яхъ^ документы, ба ^оторыхъ осно- 
ванъ расходъ, а Казначейство доставляло эти предложешя в% 
Департаментъ, вместе съ его собственными. 

Такимъ образомъ Департаментъ можетъ вводить вс* вы- 
данный и уплаченный предложен1я Капитана надъ С. Петербург- 
скимъ портомъ въ свои счеты и наблюдать, чтобы суммМ ег<) 
расходовалМь правилЁно , а Казначейство и портъ не обязаны 
вести объ этихъ суммахъ особыхъ счетовъ. 

Представление это утверждено Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ, съ т^мъ, чтобы Капитанъ надъ портомъ по- 
сылалъ въ Казначейство также и установленный §39 Счетныхъ 
правилъ ведомости о выданныхъ предложешяхъ. 

Относительно денежной отчетности по Адмиралтейскимъ 
Ижорскимъ Заводамъ, — которые, находясь вн* столицы; и 
будучи 'свйзаны, по своёмъ дёйств1ямъ, со всеми хозяйствен- 
ными учрежден1ямя Морскаго Мнвиотеретва, должны им^^т)^ 
свое Казначейство, какъ для хранен1я суммъ, поЛучаемыХъ иаъ 
Департаментовъ^ такъ и для храненхя внутреннихъ заводскихъ 
еуммъ, выручаемыхъ эачастоьш работы, вел &доватёльЕо вести 
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о тжъ особую отчетность, — сд'Ьшш) расооршвеше, .чтобы о 
суммдхъ, оотребныхъ на д'Ьйств1б н содержаше заводовъ, лш- 
зддьшкъ 1хъ относился 00 прежнему въ Деоартаментъ, кото* 
рый приншаетъ на себя требованхе ихъ нзъ Казначейства/ 
подъ роспнскн лицъ, назначаемыхъ отъ заводовъ, а для введе«- 
В1Я оборотовъ его въ счеты Департамента, были бы доставля- 
емы, согласно съ 148 ст. Правилъ денежнаго счетоводства, 
коп1я съ приходорасходныхъ книгъ, съ приложенхемъ докумен- 
товъ, елужившихъ поводомъ къ расходу. 

5) О расходахьщ произведенныхь на судахь^ вавратитиихея 
шш 1860 I, мгъ ааграничншо паавангя^ на снеть выдамныль им» 
жр^дшпиеовъ. 

1) Въ отчете за 1859 го^гь сказано, что возвратившшся 
въ томъ году изъ З-л-Ьтней заграничной кампашифрсгатъ «Пол- 
каиъ», издержалъ до 24.400 р.; но что книги Фрегата нареви- 
Л1Ю еще не были доставлены в потому предметы расходовъ его 
]ре разсмотр'Ьны. 

Въ прошедшемъ году книги Фрегата доставлены и пере- 
даны на ревиз1Ю во вновь учрежденную при Морскомъ Минн- 
стерств'Ь Контрольную Экспедищю. 

2) Фрегатъ «Аскольдъ» находился въ плаванш въ Восточ- 
момъ Океане съ 26-го Сентября 1857 года по 10-е Мая 
1860 года, всего 33 м1^сяца и 14 дней. Снабженъ былъ запа- 
сомъ на годовую кампашю на сумму 9.138 р. 

На фрегатъ выдано было два кредитива: въ 1857 г. на 
25 т. р. и въ 1858 году на 15 т. р., всего на 40.000 р. при 
разм'Ьн'Ь этихъ кредитивовъ получено — 39.102 руб. 

Употреблено во время кампанш : 
На покупку разныхъ матер1аловъ и вещей. . 37.01 8 р. 89У^ к. 
На выдачу нижнимъ чинамъ за работы по 

исправлешю Фрегата 6.027 » 83 » 

Игого 43.046 р. 72^4 к. 
Следовательно передержано 3.944 » 72'/* » 

Эти деньги позаимствованы были изъ суммъ Коммиссар1ат- 
ехаго Департамента, которому отъ Кораблестроительнаго Де- 
дартамента и возвращены. 

3) Корабль «Гангудъ» отправился въ Средиземное Море 
16-го Августа 1859 года и возвратился 5-го Сентября 1860 г.; 



въ камващй иаходмсл 13 м^ощевъ я 18 ярей.СшшЛжтубып 
гояовьшъ запаеоми! м (^мяу 18.630 руб. 

Кредвтявъ выданъ бы дъ ва 1 . 578 ф. стер. 7 ш. 

9 п., при раз1I^н'Ь котораго, за упдато1о 

111 р. 3 к. баякирамъ, получено 10.642 р. 68 к. 

Сверхъ того, Командиру переданъ был^ отъ 

начальство вавшаго отрядомъ нашихъсудовъ 

въ Средиземномъ Мор'Ь Контръ - Адмирала 

Нордмана кредитивъ, выданный на удовле- 
. твореше наемныхъ механиковъ и машинв- 

стовъ на судахъ вв^реннаго ему отряда въ 

892 Ф. ст. Зш. 9 п., при разм^н^ котораго, 

за уплатою банкирамъ 1 27 р. 77 к., получено 6.186 • 13» 

. 16.828 р. 81 к. 

Во время плавав1Я взрасходовано на надобностн по кораб» 

лебтроительной части по 1860 годъ: 

На покупку разныхъ матерга- 

ловъ в вещей 1.348 р. 31 к. 

На исправлев1я по корпусу ко- 
рабля и по механизму .... 3.854 » 93%ш 

На ремонтъ мебели и серви- 

вовъ 60 » -^ » 

На жалованье вольнымъ ме- 

ханикамъ и машинистамъ • . 735» — » . 

6.998 р. 24% к. 

Книги корабля за 1860 годъ доставлены въ Департаментъ 
въ исходе Ноября и переданы на ревизш въ Контрольную Эк- 
спедищю. 

4) Корветъ «Новикъ» отправился къ устью Амура 1 9-го 
Сентября 1857 г. и возвратился 23-го Августа 1860 года, въ 
плаванш находился 38 м'&сяцевъ. Снабженъ былъ при отправ- 
лев1и изъ Кронштадта годовымъ запасомъ на 8.361 р. 50 к. 

Заграничные расходы по корвету, простиравшгеся на 4.851 
р. 2У2 коп., были удовлетворяемы изъ общаго кредитива въ 
3.854 Ф. ст. 3 ш. 4 п., выданнаго Начальнику отряда Контръ- 
АДНиралу Кузнецову; на обратный же путь корветъ снабженъ 
былъ запасами отъ У нравлешя нашими портами въ Восточномъ 
Океане. 
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... б) ]К0Р9ет1» ,«Рыяда> отаф«виея къ увтыо Л10гра Ю^гр 
1юля 1858 г., возвратися 2^го Августа 1960 г.; ззь !|иа|М- 
ши находился 27 м^сяцевъ и 14 дней. Сиабженъ быдъ года- 
вымъ запасомъ на 8.361 р. 50 коо. 

Кредвтивъ былъ выданъ въ 903 ф. ст. 2 Ш. 6 п., и воз- 
вращеЬъ въ Департаментъ съ объяснен1е11ъ, что въ немъ оста- 
лось неразм^^ненныхъ 3 ф. 2 ш. 6 п.; остальныя же деньги всего 
6.144 р. 71 к. употреблены на надобности по корвету. 

6) Корветъ «Волъ» находился въ Средиземномъ Мор1^ съ 
13-го Августа 1859 г. по 26-е Августа 1860 года, 13 М'&ся- 
цевъ и 13 дней. Снабженъ былъ годовьшъ запасомъ на 8.360 
руб.; кредитивъ былъ выданъ въ 789 ф. ст. 3 ш. 10 п.,изъко- 
тораго разд1^нено 394 ф. ст. 11 ш. 11 п. составлявшхе на 
русскую монету, за исключешемъ банкирскихъ расходовъ, 
2.639 р. 98 к. Изъ этихъ денегъ 1.021 д). 98 к. употреблены 
аа надобности по кораблестроительной части, а 1.617 р« 83 к. — ^ 
по Коммиссархатской; эти носл'ёдшя деньги отъ Коммиссарш- 
скаго Департамента получены. 

7) Корветъ «МедвЬдь», отправленный въ Средиземное Море 
30-го Тюля 1858 года, возвратился въКронштаДтъ 15-го1юаен 
1860 года; находился въ кампан1и 25 м'Ьсярэвъ и 14 дней. 
Снабженъ былъ годовьшъ запасомъ на сумцму-— 8«360 руб. 

Командиру корвета выданы были кредитивы: въ 1858 г. 
въ 22.612 Фр. 50 с. и въ1859 году два, одинъ — въ 19,075 Фр. 
и другой — въ 7.280 ф., что на наши деньги составило, сумму 
13.402 р. 39 к. 

Свера^ тою : 
а) Уплачено банкирамъ Штиглидъ и К^ за^ 
нятыхъ Командироиъ корвета въКонстан- 
, титоА'Ъ у банкира Оллеона, на исправле- 

. ше котловъ 4.000 р^ — к. 

и б) Требуется Коммиссархатскимъ Департа- 

ментомъ въ нозвратъ употребленныхъ изъ ^ . 
его суммъ на кораблестроительныя надоб- 
ности * , 7.831 » 23%» 

Итого 25.233р. бгУзК. 

Св^д'Ьн1я о расходахъ, произведенныхъ корветами «Но- 

викъ», лРв^нда», «Волъ» и «Медведь» извлечены изъбухгалт^- 

скихъ счетовъ ; книги же ихъ, полученный въ конц1Ь 1860' г,', 



в 1м>1ч>||у я з1№Ю^1нойе1% рйбйбдовг пртзиедеййыхъ на сшхь еу- 
да<*,«ще н1вразс«Ъ*р'Ь»а* ^ 

В. »9ШПТШ(ХШ шододнн! шодъ. 

По ^едо^авлетю Кронштадтскямъ ПароходЕГьшъ зскводом%» 
отчета за 1859 годъ, Кораблестроительный Департаменте 
обращался къ Главному КомтдйррКрояштадтскаго порта, съ 
просьбою истребовать огь завода означеявый отчетъ, канъ о 
денежныхъ, твкъ я о матер1альяыхъ каоиталахъ, съ объясне- 
1пемъ : по какой 1)ричян1^ не доставляетей также срочных^ ев'Ъ- 
д'Ьнхй по текущей отчетности завода. 

Вице-Адмиралъ Новрсильсшй, 24^го А&густа 1860 года, 
препроводивъ въ Деяартаментъ денежный отчетъ завода, ярЯ- 
сов0купялъ,'что матер1альный отчетъ былъ представленъ въ 
Контору надъ Кронштадтскишъ портомъ, но возвраще^ь ею 
для выписки въ расходъ матерхаловъ по шнуровымъ книгамъ и 
что, по исполнеши сего, отчетъ доставленъ будетъ въ Депар- 
таментъ безъ замедленхя. 

Но какъ за всЬмъ гЬмъ матерхальный отчетъ доставленъ 
не былъ и срочныя свЬд-Ьшя по текущей отчетности завода 
также не присылались, то Департаментъ вновь вывужденъ 
былъ просить Главнаго Командира Дронштадтскаго йорта по- 
нудить Кронштадтскш Пароходный зародъ о присылк'Ь требув- 
мыхъ отъ него отчета и св'Ьд'Ьн1й. 

Настоящей пов'Ьрки денежному отчету Кронштадтскаго 
Пароходнаго завода за 1859 годъ безъ матерхальнаго сделать 
было нельзя, н потому онъ только сличенъ былъ съ отчетностш 
Кронштадтскаго Портоваго Казначейства и бухгалтерскими 
счетами Департамента. 

При этомъ оказалось: 

1) Разность въ суммахъ противу счетовъ Департамента на 
209 рублей 64 коп.; о чемъ и сообщено Кронштадтскому Пор- 
товому Управленш, для разъяснешя этого обстоятельства. 

2) См'Ьты о матер1а^ахъ и вещахъ, потребныхъ для д*й- 
СТВ1Й Пароходнаго завода на 1859 годъ^ въ Кораблестроитель- 
ный Департаментъ представлено не было. 

По этому предмету 1^нтора надъ Кронштадтскимъ пор- 
томъ уведомила, что, какъ въ 1858г.заводъ еще не приведенъ 
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йыжь въ окончательвое уетройствОу то УпраияющЛ заводамъ 
яе пршзнадъ возмоашьшъ соетавмтъ даже пршблвзятелышго 
соображен1я о потребностяхъ завода иа 1859 годъ, * въ егЬд- 
етв1е того, Контора, при составленхи Финансовой си^ты порта 
на 1859 годъ, просила ассигновать особую бу^иму на содержа- 
ще и д'1йств1е завода, полагая для того достаточнымъ 200 т. 
рублей. 

3) При заключев1я отчетности за 1858 годъ назначено было 
ва расходы, подлежавш1е къ выполнешю въ 1859 г. • 5.910 р. 

По Финансовой см'ЬгЬ Кораблестроительнаго 
Департамента на 1859 годъ ассигновано было: 

На содержанхе п д^йствео 150.000 р. 

На пр1обр'1теше механизиовъ, съ 

орннадлежностями 200 000 » 

350.000 9 

Къ тому поступило оборотныхъ 102 > 

Итого 356.012 р. 

4) Вг 1859 году употреблено: 

Для Кронштадтскаго Пароходнаго завода: 

а) На содержан1е личнаго состава и 

рабочей силы 127.585 р. 71 к. , 

б) На матер1алы и припасы ....... 26.538 » 34^^ » (*)• 

в) На пр1обр']^тен1е новыхъ неханиз- 

мовъ , 78.001 » 60 • 

Итого издержано 232.125 р. 65*/^ к. 

За гЁнъ въ остатке къ 1-му Января 
1860 года 123.886 » 34*/^ » 

{*) Въ этой еуим^^ не ваключается : иеталдическвхъ вещей, выдйлаяяыгь 
для Пароходваго завода ва Ижорскомъ Завод'Ь, а также металловъ раавыхъ 
сортовъ, отпущеявыхъ изъ С.-Петербургскихъ и Кронштадтскихъ Экиоаже- 
сквхъ магазиновъ, по требован1ямъ Пароходнаго завода. Металляческихъ вО' 
щей выд'1^аво было безденежно для Пароходнаго завода на Ижорй: 

м*дныхъ 463 п. ТУа ф. на 5.243 р. 27У4 к- 

жел-Ьзныхъ 3.553 » 18 » » 11.667 » 67 » 

16.910 р. 94У4 к- 
Вещи эти поступили на заводъ част1ю чрезъ С.-Петер- 
бургск1е, част1ю чрезъ Кронштадтск1с Экипажеск1е мага- 
зины; кром']^ того отпущено было ва Пароходвый заводъ 
разнаго жел^&:^а, м-^^и и стали : 

Изъ Кронштадтскихъ магазиновъ ва 19.514 р. 18 к. 
» С.-Петербургскихъ л » 12.449 ш 90^4 » 

Всего ва сумму 48.874 р. 96 к1 



Въ 1860 году на содержан1е н дййств1е Кронштадтскаго 
1ароходнаго завода было ассигновано по см^тамъ: Корабле- 
[стронтельнаго Департамента 300 т. рублен п Строительнаго 
[Управленш 250 т, рублей, итого 550,000 р. Сверхъ того, изъ 
йумшъ Строительнаго У11равлен1я, ассигнованныхъ въ прежнее 
[время на означенный заводь нм1Ьдось въ остатк-Ь 43Гт. рублей, 
[Всего же съ ассигнованными по си^тамъ 595*000 рублей. 

Эту сумму, во йсполнен1е ириказанш Его Император- 

1скАго Высочества ГенералЪ'Адынрала, предоставлено было 

Управляющему заводомъ распред-Ьлить на заводсия надобности 

1860 года, и составленное имъ распред'Ьленге одобрено Его 

ВысочЕствомъ 28 1юня того же года. 

Суммы, исчисленныя по сему распред^лен1ю, переданы въ 
распоряжен1е Кронштадтскаго оортоваго начальства, сът'Ьмъ, 
чтобы засимъ были прекращены требования отъ Департамента 
матер1аловъ и вещей, по работамъ, предназначеннымъ къ вы- 
полнена въ 1860 году; вей же хознйственаыя распоряжешя 
по заводу производились бы по непосредственному усмотр*Ьн1Ю 
Крон1птадтскагоУправлен1Я, съ представлен1емъ, въ свое вре- 
мя, отчета о суммахъ и матер1алахъ, которые заводъ израсхо- 
адхтъ въ 1860 году. 




ОТДЪЛЪ XI 

о ттъ, прмятыжъ 1ъ успешно»; иедешю въд«1ствш 

10В1Г0 ПОЮЯЕШЯ ОБЪ УППШНИ МОРСЕИЪ Ви01СТВ01Ъ 
I ВООБЩЕ ПО Д%10ПР013В0ДСТВ7. 



1) По случаю упраздиенхя Рижскаго порта, изъ имущества, 
фринадлежащаго Морскому в15Домству , въ Риг^Ь остается Доиес- 

эссшй плавучш мадкъ, два гребныя судна и сарай дляхраневк 
|тихъ судовъ и н-Ькоторыхъ вещей съ маяка. 

Маякъ и гребцы я суда будутъ снабжаемы вещамп и запа- 
ши но кораблестроительной частя отъ Ревел ьскаго порта. 



На кжъ IфОII^ за1ЮМ|»1хъ вещЫЦ маякъ, суда щ-мраА бу- 
д]С!|я^ вуакиаться въ исормдешяхъ, д могуть мтр|Ь1сщ№с;|цю 
орошанзд вд1Ъ, такого рода юдобвостк, щотоуыя вм]м^Ш1% 
в|||1ЭДг1еннаго удовдетворешДу то, чтобы ве было въ зтйшь м< 
трудвев1я, КораДдестровтедьвый Дешртамевггц вм^в вг» зшцч 
4*^0 :3а#^дь9ав1€ Рвжсквмъ вортовъ, во жедшию ш. Р«|^шаг# 
Военвагр Гевсфадъ-Губорнвтора , вовложево на еост#ящаго 
првнемъ по особыцъпорученхямъ 1Сапвтава 1-го равгд,Ба|юва 
Будберга, просадъ поручать этому п1таб1|-0Фвцеру вабдису^ще 
за оставшимся въ Риге вмуществомъ Морскаго в^доцства во 
кораблестровтельной частп , ва что*^ в посд'&довало сог4а€1е 
г. Генералъ-Губернатора. 

Вм-Ёст*! съ гЁмъ, по сношешю Департамента съ Депц^та- 
мевтомъ Государственнаго Казначейства, Капвтаву 1-го ранга 
Барону Будбергу предоставлено: а) объ отпуске суммЪ| для 
надобностей по кораблестроительной части, обращаться, въ эк- 
стренныхъ случаяхъ, прямо въ ЛиФляндскую Казенную Палату, 
которая уже уполномочена на отпускъ денегъ, по его требовашю, 
в^ количеств'Ь до 1000 р. сер. въ треть, а въ обыкновенныхъ — 
въ Кораблестроительный Департаментъ, который будегь вво- 
сять деньги эти въ Главное Казначейство для перевода къ от- 
пуску взъ Рвжскаго У 'Ьзднаго Казначейства; б) Деньги, посту- 
пающ1я по Рижскому порту на приходъ и сл'Ьдующхя Корабле- 
строительному Департаменту, сдавать для храаен1я въ Рижское 
У*здное Казначейство, и в) Объ употребленш суммъ, отпуска- 
емыхъ въ его распоря^еще, доставляешь въ Департаментъ еже- 
м']Ьсячно отчетныя ведомости по данной Форм-Ё. 

: 2) До снешев1ю|^рИжетроите4ьвагоД?ва]ггторп«ьД9* 
па^з^а^евхо^йъ Вн'Ьщвов ТцфгсшлВу обязанвос^ во вм|ач^.вуя!1- 
ческимъ судамъ цатентовъ и по взыскавхю. х^ъ ннхъ платы за 
патенты и пошлинъсъ ласта, исполнявш1яся до сихъпоръРиж- 
скимъ портовымъ управлеи1емъ^ возложены, на основан1и Св. 
зак. (изд. 1857 г.) Т. XI кн. III Разд. 2. ст. 843 и 845, на 
Рвжскую таможню, съ тЬмъ, чтобы взыскиваемый при этрмъ 
деньги были отсылаемы, по принадлежности, въ Кораблехггрои- 
т«льный Департаментъ. ^ 

3) Въисполнен1е приказашя Государя Беликаго Кпязя 
Генералъ-Адмирала, чтобы въ Петербург-Ь был1г провзводамы 
лишь т'& торп; на разлв'^ныявъКронштадт^ работы в досхавш1| 
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въ отяошен1Иконхъ это признано будетъ действительно выгод*- 

ьшъ, Кораблестроительный Денартаментъ входилъ въ сопа- 

аенхе съ Главньшъ Команднромъ Крооштадтскаго порта для 

)оред'6лен1Я, на как1е именно предметы торги лучше произ- 

эдать въ ПетербурсНЬ и на какхе въ КронштадтЬ. 

Представлеше объ атомъ Вице-Адмирала Новосгльскаго 

гверждено Управляющимъ Морскимъ Миеистерствомъ; самое 

рте распред^леше предметовъ, на кои торги должны быть произ- 

зодимы въ Департамент!^ или въКроии1тадгЬ, внесено въпланъ 

ьозяйственныхъ расиоряженш Денартамента на 18С1 годъ. 

Такого же рода соглашенхе посл1;довало, во время посЬ- 
щен1я въ 1860 г. Уоравлявшимъ Морскимъ Министерствомъ 
Ревеля и Свеаборга, относительно производства торговъ въ 

РПетербург* или въ Ревели и Свеаборг4, дляудовлетворен1я 
обностей этихъ портовъ. 
4) Пересмотрены и дополнены, противу первоначальныхъ, 
трущт: Пр1емнон Коммнс1н и Экипажмейстеру С.-Петер- 
►гскаго порта. 
Въ этомъ новомъ видФ. ннструкцш утверждены г. Управ- 
ляюпц.имъ Морскимъ Мипистерствомъ я объявлены по Морскому 
ведомству Д.Ш св'Ьд'Ьи1я, а но С.-Петербургскому порту для 
руководства, при диркуляр-Ь Кораблестроительпаго Департа- 
мента, отъ 2()-го Ноября 1860 г, за ^^^ 18. 
^ Въ этихъ ииструкд1яхъ объяснены обязанности Пр1емной 
^Р{оммяс1а, а также обязанности и ответственность Экцпа;кмей- 
стера, сортовыхъ содержателей и ихъ помощниковъ. 

Денартаментъ старался, по возможности, держаться тому 
вачалу, чтобы каждое должностное лицо могло действовать 
^самостоятельно в, загЬмъ, нести непосредственную ответствен- 
^пость за свои действ1я. 

^ Такимъ образомъ вълргемахъ различнаго рода предметовъ 

къ С.-Петербургскому Адмиралтейству члены Пр1емпой Ком- 

МИСС1Й отв'Ьчаютъ за доброкачественность н сходство съ образ- 

кшми всего удостоеннаго ими къ пр1ему. 

^К Экипажмейстеръ, какъ членъ этой Коммисс1и, отв^чаехъ 

^жь томъ же, если не занвилъ особаго мнен1Н, и, сверхъ того, 

онъ отв'Ьчаетъ, во-пер&ыхь^ за то, что все удостоенное къ нр!* 

ему действительно принято въ магазины, в, ео-вторыхъ, за де- 

)сть вверяемаго содер:1;ателямъ казеннаго имущества, если 
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упущше шжш зюупотребденЫ по сену предмету сожерясаегемК^ 
будуть усмотрены другган ореяде его, ш ■ шш% ещншмъ, «|^ 
яеевоюремеоно, шш гЬ ■ друпя прошзойдутъ отъ еголнчвыаЕ» 
упущешй въ всоодшенш правнлъ тструкцш. ^ 

За тЬиъ, когда неявка будетъ открыта Эквиаяшейст^^мпк 
прежде другяп» я своевремеяяо, то вся ответственности за 
нее обращается на содержателей. 

5) Въ вядахъ сокращен1я труда по доставленш отъ Порто» 
в^1хъ Управлен1Й въ Департаиентъ, на основашн 70 ст. 0§щ. 
образован!^ управ1ен1я Морскимъ в'Ьдоиствомъ , св^Ьд'ЬвШ ^. 
кораблестроятельныхъ средствахъ каждаго порта, состяыена 
ФОрт ведоиостя, по которой доласны быть доставляемы озяа* 
ченныя сн1д'Ья1Я. 

Печатный бланки этяхъ ведомостей разосланы въ порты, - 
въ надлежащемъ чвсл^ экзеиоляровъ, при чемъ назначены сропц^: 
къ которымъ эти ведомости должны быть присылаемы въ Де- 
партамеятъ (циркул. 20 Ноября 1860 т. Ж 1в.) 

Сроки эти соглашены съ главнейшими оборотами казев» 
наго имущества* принимая въ соображен1е время ежегодныхъ 
заготовокъ, наибольш1й расходъ матер1альныхъ капяталов»^ 
въ летте месяцы, и заключенхё отчетности каждаго годвчвап 
пер10да. 

Обязательная доставка сведешй по даннымъ Формамъ къ 
известнымъ срокамъ сократить значительно трудъ содержа- 
телей казеннаго имуодества темь, что имъ, вместо прежней 
огромной ежемесячной переписки по свяпю коп1й съ приходе- 
расходныхъ журналовъ, остается только выставлять въ соот- 
ветственныя граФЫ ведомостей, по третямъ года, действитель» 
ный оборотъ казеннаго имущества, и доставить оныя въ Де» 
партамеыть безъ всякихъ отношен1Й и объяснешй. 

Для Департамента же предоставлена возможность разно- 
сить изъ означевныхъ ведомостей въ заведенную въ счетной 
части Департамента бухгалт^скую книгу циФры прихода^ рае* 
хода и остатка имущества, находящагося въ портахъ, и югетъ 
всегда точный сведев1я объ оборотахъ и налич1и матер1аль- 
ныхъ капиталовъ Морскаго ведомства по кораблестроительные 
части. 

Необходимость этой меры подтверждается тЬмъ» что^ до 
введен1Я ея, не смотря \п1 все меры, который были употреби 
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лееы Департаментоиъ, чтобы копхи съ приходо-расходныхъ 
журналовъ были доставляемы своевременно, он* получались, 
въ особенности изъ отдаленныхъ портовъ, гораздо позже на- 
дначенныхъ сроковъ и, сл']&довательно, заключая въ себ']^ не 
своевременный св'ёд^нхя о наличш матерхальнаго имущества, 
представляли собою напрасный трудъ; позднее же ихъ достав- 
лен1е отнимало отъ Департамента возможность им'Ёть в'брныя 
св'Ьд^тя о средствахъ портовъ къ удовлетворешю надобностей 
по кораблестроительной части. 

6) Составленное Департаментомъ распред'Ьленхе казеннаго 
имущества, для С.-Петербургскихъ Экипажескихъ магазиновъ, 
на основашяхъ, утвержденныхъ Его Императорскимъ Вы- 
сочеств омъ Генералъ-Адмираломъ, объявлено, для руковод- 
ства по Морскому ведомству при разсортироваши казеннаго 
имущества въ экипажескихъ магазинахъ, какъ въ С.-Петер- 
бургб, такъ и въ про^ихъпортахъ, кром-Ь Кронштадта, гд'Ь та- 
ковое уже сделано. 

Эта м']^ра, должна им^^ть большое значенхе въ хозяйствен- 
номъ отношен1и, такъ какъ она облегчитъ прхемъ казеннаго 
имущества въ магазины, будЬтъ способствовать къ правиль- 
ному его расходовашю, хранешю и бол'Ье точной и современ- 
ной пов'Ьрк'Ь, а также устранитъ повторенхе т'Ьхъ случаевъ, 
когда порты, имЪя на лицо значительное количество какого 
либо матер1ала, требовали о немедленной присылк'б его, часто 
въ ничтожныхъ разм'Ьрахъ, собственно потому, что, оста- 
ваясь, н-ёсколько л'1тъ заваленнымъ другими вещами, онъ поте-- 
рялся пзъ вида. ' , 

7) Для облегчен1я труда по составлешю и переписки на- 
б-бло, а также снят1ю копш съ контрактовъ, заключаемыхъ Де- 
партаментомъ съ частными лицами, на разныя потребности по 
кораблестроительной части, признано возможнымъ, по сноше- 
Н1ю съ Департаментомъ Разныхъ Податей и Сборовъ, им'ёть 
печатный кондищи, который, для большей части подрядовъ, 
однообразны, на гербовой бумаг* 90 коп. достоинства, и при- 
лагать ихъ къ контрактному листу, соотвйтствующаго подряду 
достоинства, на которомъ остается уже только прописать сум- 
му подряда, сроки и т* некоторый услов1я , который, вытекая 
изъ особенностей подряда, не заключаются въ образцовыхъ 
^кондищяхъ, утвержденныхъ Адмиралтействъ-Сов^томъ. 

1в 
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8) На основанш 47 ст. Общаго образовав1я уораиен1Я 
Морскаго в1>домства, по которой Днректорамъ Департанен- 
товъ Морскаго Мпнистерства предоставлено право распреде- 
лять, по собственному нхъ усмотр^нш, д^ла мещду чннами 
вв^ренныхъ имъ управлен1й, составлено распред^леше д^^ъ по 
Департаменту и занят1Й между служащими въ Департаменте. 

При составлен1и этихъ правилъ приняты въ основаше т1^ 
же начала о самостояте.1ьности действ1й служашихъ, которыя 
не однократно были указываемы Его Императорскимъ Вы- 
сочБствомъ Генералъ-Адмирало>1Ъ , и зат&мъ выражены въ 
действующихъ ныне положешяхъ объ образован1и управлешя 
Морскимъ ведомствоыъ. 

Департаментъ, по свойству нредметовъ, входящихъ въ 
кругъ его обязанностей, подразделяется на четыре части : ко- 
раблестроительную, матергальную^ счетную и младшаго дллопро- 
изводителя (заведыванхе делами не относящимся до остальныхъ 
частей Департамента п лпчнымъ составомъ Департамента и 
подведомственныхъ ему учрежден1й). 

Въ распределен1а д-Ьлъ между служащими въ Департамен- 
те, преимущественно имелось въ впду достигнуть того , чтобы 
каждый изъ нихъ, зная кругъ свопхъ прямыхъ обязанностей, 
могъ самостоятельно распоряжаться успЬшнымъ в правяль- 
иымъ ведешемъ делопроизводства, и заботиться о содержаши 
въ должномъ порядке порученной ему части, нестесняясь вме- 
шательствомъ другаго лица, и неся, затемъ, личную и непо- 
средственную ответственность за все свои упущешя, 

Труднейшая часть делопроизводста, какъ напримеръ, со- 
ставлецхе первоначальныхъ соображен1Й, услов1й и контрак- 
товъ по всемъ хозяйственнымъ операщямъ, атакжепроектовъ 
положенш, штатовъ, инструкщй возложена на обязанность Де- 
лопроизводителей. 

Они црозводятъ эти дела до техъ поръ, пока мера, расоо- 
ражеше, инструкщй или правила будутъ окончательно утверж- 
дены и сообщены, кому следуетъ, къ исполнешю, а на под- 
рядъ, покупку, заказъ или продажу — заключены контракты 
или другаго рода обязательства. 

Затемъ> въ хозяйственныхъ операщяхъ, подлинные кон- 
тракты и обязательства передаются иомощникамъ Делопроиз- 
водителей, дда дальнейшаго производства, а нервоначалвое 
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производство поступаетъ для поверки, въ Контрольную Экспе- 
ДИЦ1Ю, вм'Ёст^^ съ первымъ расходнымъ предложешемъ Депар- 
тамента по этимъ операщямъ. 

Такимъ образомъ на обязанность помощниковъ Д'Ёлопро** 
изводителей возложено, такъ сказать, д'Ьлопроизводство по те- 
кущимъ д'Ьла»1Ъ и обработка н'Ькоторыхъ серьезныхъ вопро- 
совъ, если таковые вопросы им'Ьютъ тесную связь съ делами, 
которыя производятся ими же. 

Для бол4е равном'Ьрнаго распред^ленхя труда по переписк'6 
бумагъ, писцы, за исключешемъ нЬкоторыхъ, которые помо- 
гаютъ Д'Ьлопроизводителямъ въ зав-Ьдываши и хранен1и д-Ьлъ, 
а также въ веденхи алФавитовъ и нумерацш, соединены въ од- 
ной комнат*, подъ надзоромъ младшаго Делопроизводителя. 

Сверхъ т^)го , въ упомянутыхъ правилахъ есть глава о за- 
лошхь^ въ которой опред'Ьлено какъ поступать при ирхем** за- 
логовъ и передачи ихъ въ Казначейство. 

Настоя Щ1я правила, съ разр1Ьшен1я г. Управляющаго Мор- 
скихъ Мипистсрсгвомъ, будутъ напечатаны, для объявлешя по 
Морскому ведомству, такъ какъ остальнымъ учрежденхямъ сего 
Министерства и, въ особенности, портовымъ конторомъ необ- 
ходимо знать, какъ расиред'Ьлены д-Ьла и заняпя по Корабле- 
строительному Департаменту. 

9) Относительно самого порядка делопроизводства, кото- 
рый, наосноваши 55 ст. Полож. объ Обп;емъ образованш управ- 
лен1Я Морскаго ведомства, до л женъ быть утвержденъ г. Управ- 
ляющпмъ Морскимъ Министерствомъ, то объ этомъ Департа- 
ментъ представиъ свои соо4ражеи]я, въ доклад* отъ 1б-го 
Апреля 1860 г. Ж 3.300, и, поел* того, свое заключен1е на 
сообщенный ему проектъ правилъ о порядк* делопроизводства 
въ Департаментахъ и Управлешяхъ Морскаго Министерства. 

10) Къ 1 Январю 1860 г. въ Департамент* <50Стояло : 

Штатныхъ чиновниковъ 46 

Прикамандированныхъ сверхъ штата 5 

Временно прикамандированныхъ по случаю упразднен1я 

Черноморской Ревиз1онной Коммиссм в 

Всего 57 

Со введен1емъ въ д*йств1е новагоположешя объ Общемъ 
образован1И управлешя Морскимъ в*домствомъ : 

16* 
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Уволено въ отставку 12 

Оставдево за штатомъ 4 

Отчислено отъ Департамента 4 

Перем'1щено въ портовыя управлешя 11 

Откомандировано во временную контрольную экспе- 

дищю 8 

Въ тсчеше 1860 г. вновь опред-Ьлено въ Департа- 

ментъ 5 

За гЬмъ къ 1-му Января 1861 г. состояло на лицо 23 

Мен-Ье противу 1860 г. 34 

Движете делопроизводства по Департаменту, за минувшхе два 
года, 1859 и 1860, представляется въ слЬдующемъ вид* : 

Мен^^е противу 
1859 1860 1859 г. на 

Входящихъ бумагъ было . . . 12.467 9.448 3.019 

Исходящихъ 13.983 10.353 3.630 



ОТДЪЛЪ XII. 

о нииг I распоряжешяп, состошшхся въ 18бо г. но дв- 

иртипнту, п удлшешю юраблстмпшп! исп I о 

идшостяхъ, првдстоящпъ въ свп опошвш. 



1) 0(Гб утеержденги штата по содержанью Главнахо Инже- 
нерЬ'Механика Балтгйскаго Флота и его канцелярш. 

Штатъ утвержденъ Его Императорскпмъ Высоче- 
ствомъ Генералъ-Адмираломъ 23-го Мая 1860 г., на два года, 
въ сл'Ьдующею» вид1&. 
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КОМУ и НА ЧТО. 


Чвсю 

лицъ. 


Содержанхе одному. 


Вс^^мъ. 


ПримЪчан1я. 


Главному Ияжеяеръ-Ме- 
ханику ••••• ••• 


1 
1 

1 
3 

1 

1 

2 

1 


Рублей серебромъ. 


П01»2>7. 

Ивъ ОФИцеровъ 
Корпуса Ноже- 
неръ-Мехавиков. 

> По найму. 

По найму шли 
япслужшщяхъио 
Корпусу Инжен.- 
Механковг. 


Жал. 


Стол. 


Кварт. 


10286 

(1500Ф.С.) 

2000 
8085 

(450 ♦. 0.) 

1260 

1500 

600 

600 

575 
120 


1000 
420 

800 


600 


400 


Его Помощнику 


Главному Чертежнику... 
Чептежникамъ 


Переводчику съ Англ1й- 
скаго языка 


Переписчику бумагъ на 
Англ1Йскомъ язык-^.. . . 

На писавей 


На канцедярсме и чертеж- 
ные припасы и матер1алы. 

На наемъ сторожа 


Итого 


— 


— 




— 


20025 



Въ ЧИСЛО этой суммы 6.000руб. удалены изъ суммы, опре- 
д-Ьленной на содержан1е Кораблестроительнаго Техническаго 
Комитета, а остальные 14.025 руб. ассигнуются по см-Ьг! Ко- 
раблестроительнаго Департамента. 

2) 0(Ге утвержденги инструкцги обь обязанностяопь Главнаю 
Инжекеръ-Механика Балтхйскало Флота. 

Инструкщя утверждена Его Императорскимъ Высоче- 
ствомъ Генералъ- Адмираломъ 25-го Мая 1860 г. Ею опре- 
д']^левы обязанности Главнаго Инженеръ-Механика Балт1йскаго 
Флота, какъ общ1я, по его звашю, такъ и некоторый особен- 
ный въ изв'Ёстныхъ случаяхъ, какъ-то: при заказгь машинъ^ во 
еремя исполнетя этчлхь заказовь и при пргемп> и пробп> машинь. 
Вместе съ гбмъ инструкц1я указываетъ: на порядокъ обсуж- 
дешя вопросовъ по механической части, касающихся въ то же 
время судоваго устройства или кораблестроешя и на учаспе 
Главнаго Инженеръ-Механяка въ разсмотр'Ьши вопросовъ и 
Д']&ЛЪ) относящихся до хозяйства, по механической части. 
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По СЗГД0СТР0ЕВ1Ю СЕДОВОЙ Ч1СТЯ. 

3) о ёоэшираждент Кора б ы ш ы хь Инмамероаъ ш постройку 
ш шспра»ленг$ судобь. 

Изъ м-Ьръ и распоряжешй, состоявшихся въ 1860 год}' и 
■м-Ьвпшхъ ц:кл1ю улучшен1е Кораблестроительной части, аервое 
1|1кто,безспорно,зани11аетъ Высочайше утвср/ьценное, въ И 
день Мая 1860 г., положевхе о выдач1к Корабельньшъ Ишке- 
уерамъ наградвыхъ денегъ, за иостроенхе вновь, тямберовку 
и исправлеше судэвъ. 

За постройкл' судовъ и тимберовну нхъ за-ново опреде- 
лено выдавать, въ награду, 2^/^ со стониости судовъ, выве- 
денной по оервоначальнымъ смЬтаяъ: за тимберовкт не за- 
ново — 2^^ съ стоимости перед'Ьлокъ, как1я будутъ при этомъ, 
а за исоравлен1е судовъ — 2*7^ изъ денегъ, ассягнуемыхъ еже- 
годно на резюнтъ корпусовъ судовъ, по расчету 4 '4% оерво- 
вачальной ихъ стоимости. 

За псправлеше судовъ наградныя деньги назначено выда- 
вать собственно Инженерамъ, которые будутъ того заслужи- 
вать по удовлетЁорительностн нроизведенныхъ ими исправлешй; 
деньги же , определяемый въ награду за постройку и тимберов- 
ку судовъ, распределяются между строителями^ чхь помощни- 
ками^ кондукторами и комендорами^ участвовавшими въ построй- 
ке или тимберовке судовъ. Строителю выдается половина на- 
градной суммы; изъ другой же половины : одна половина выдается 
помопщикамъ строителя, а другая— кондувторамъ и комевдорамъ. 

Какъ въ настоящее вревш суда строятся изъ весьма цен- 
мыхъ матерхаловъ, то и суммы, определяемыя Инженерамъ въ 
вознаграждеше за постройку и тимберовку судовъ, будутъ зна- 
чительны, и составить вполне достаточное вознаграждеше| при 
другихъ преимуществахъ коронной службы. 

Посему можно надеяться, что это поощреше, заставивъ 
Корабельныхъ Инженеровъ дорожить своею службою, прине- 
сетъ въ недалекомъ будущемъ иолезные результаты , какъ въ 
отношеши прочности постройки судовъ, такъ равно и искус- 
ства строителей. 

4) О покупкл нпкоторыхб инетрум&(товъ^ употребляемыхъ 
еъ Амершиь при еудосш^оенги. Командшръ Фрегата «Генералъ-Ад- 
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мнралъ»доставиъ образцы плотничнымъ и брызгасыымъ инстру- 
ментамъ, которые употребляются въ Америк* при судостроенхи. 

Образцы эти были сличены съ такого же рода инструмен- 
тами, употребляемыми ыа нашихъ верфяхъ, и, согласно съмн*- 
шемъ Кораблестроительнаго Техйическаго Комитета, были 
испытаны особою Коммисс1ею,подъ предс'1Ьдательствомъ Инспек- 
тора Кораблестронтельныхъ работъ С.-Петербургскаго Порта. 

Коммисс1я одобрила в&к инструменты , и посему Департа- 
ментъ полагалъ заготовить эти инструменты, за исключен1емъ 
только напарьевъ и перокъ, по их^ь дороговизн* и невозмож- 
ности исправлять въ мастерскихъ нашихъ Адмиралтействъ^ въ 
такомъ количеств*, въ какомъ Инспекторъ Кораблестроитель- 
ныхъ работъ С.-Петербургскаго порта признаетъ нужнымъ 
им*ть ихъ на первый разъ. 

Таковое предположеше Департамента одобрено Его Импе- 
РАТорскимъ ВысочЕствомъ Генералъ-Адмнраломъ. 

5) О проба» судовь масломь. Адмиралтействъ-Сов*тъ, въдо- 
полнеше положенхя своего, состоявшагося 3-го 1юля 1849 г. 
ст. 10.922, коимъ постановлено было, о проб* строющихся и 
тимберуемыхъ судовъ Балт1йскагО Флота конопдянымъ масломъ 
или водою, испрашивать каждый разъ разр*шея1е Сов*та, при- 
нимая въ соображеше, что при употреблеши нын* въ постройку 
судовъ весьма ц*нныхъ матер1аловъ, не можетъ быть и во- 
проса о проб* помянутыхъ судовъ водою, по журналу 14-го 
сего Мая ст. 21.678, положилъ: ойробоваши строющихся и 
тимберуемыхъ судовъ коноплянымъ масломъ разр*шать, на 
будущее время, самимъ Главнымъ Командирамъ портовъ, авъ 
С.-Петербург* — Директору Кораблестроительнаго Департа- 
мента, или Капитанамъ надъ портами, смотря по стоиморти по- 
требнаго на С1ю пробу количества ма№ла,на томъ же основаЁ1Я, 
какъ предоставлено симъ лицамъ,ВысочАЙШЕутвержденньгмъ 
въ27 день Января сего года общи!^(ъ образовашемъ управлен1я 
Морскимъ в*домствомъ и портами, утверждать подряды и вся- 
1^го рода хозяйственный заготовлен1я, по сумм* операщи. 

6) Относительно обшивки бротъ-камерь. Адмиралтействъ-Со- 
в*тъ, журналомъ, состоявшимся 16 Декабря 1859 г. ст. 21.486 
положилъ : для устранешя порчи провизш допустить, согласйо 
съ мн*н1емъ Кронштадтскаго общаго собрашя, обшивку провн- 
эхонныхъ ЯЩИКОВ'!^ жел*зомъ, устраивая оные такъ, чтобы 
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быль всегда достаточный къ ншъ прнтокъ воздуха со всйхь 
сторонъ; самыя же бротъ-камеры на судахъ, им-Ьющдхъ обык- 
новенное плаванхе, жед^зоиъ не обшивать, но додать жь инхъ 
вторую деревянную обшивку въ одннъ дюймъ толщиною и на 
прокладкахъ, какъ это постановлено Высочайше утверщден- 
ныкъ въ 1844 году положешемъ Адмиралтеиствъ-СовЪта, по 
журналу онаго ст. 5.960. 

7) О итиштлял къ илмюмынаторамб» Въ видахъ сбереженхя 
и'бдя и у прощешя работы, разр'Ьшено : ви'Ьсто отливныхъ шли- 
гатовъ къ судовыиъ иллюминатораиъ изготовлять коничешя 
труОы, сътЬиъ, чтобы онб на длину около 12 дюй. былилитыя, 
а за гЬмъ, сообразно толщине судовыхъ бортовъ, бьии допол- 
няемы трубами же изъ листовой красной м'Ьди, руководствуясь 
въ этомъ случа']^ способомъ, принятымъ при изготовлеши озна- 
ченныхъ трубъ на Кронштадтскомъ Пароходномъ заводе. 

8) О стодлрмоврабопиь. Кронштадтское Общее Собраше по 
вопросу о томъ: чрезъ сколько лётъ службы корабля сл1&дуетъ 
перечищать на немъ и покрывать вновь столярную работу, если 
она бьиа натерта восконъ, или отд'кЕана подъ лакъ,жзфналомъ 
20-го Мая 1860 г. положило: Дефектной Коммиссиц подъ пред- 
С'1^дательствомъ Капитана надъ портомъ, ежегодно осматривать 
нужно ли исправлять лаковую работу и опред'Ьлять исправлеше 
въ м'бр']^ д'&йствительной надобности ; воскомъ же столярную 
работу вовсе не натирать, а на гЬхъ судахъ, гд^ уже покрыты 
щиты такимъ образомъ, тоже Дефектной Коимисс1И определять 
поддержку въ м^Бр'Ё действительной надобности. 

^Его Императорское Высочество Генералъ-Адмщ^алъ 
изволйлъ одобрить таковое положеше и, вм^сгё съ тймъ, при- 
казалъ распространить на суда БалтШскаго Флота, принятое на 
судахъ Черноморскаго Флота, правило, относительно столяр- 
ныхъ работъ на верху, чтобы все то, что подвержено мокрогЁ, 
не будучи закрыто палубой, не покрывать лакомъ, а предоста- 
вить Командирамъ смазывать масломъ изъ судовыхъ запасовъ 
и очищать своими средствами когда признается нужнымъ. 

9) Объ окраскгь новыаъ подгьлокь и мачтмакерскихь вещей. 
Адмиралтействъ-Сов'1тъ , принимая во внимаше : 1) что не- 
медленная огрунтовка под'йлокъ въкорпусЁ необходима для со- 
хранен1я дерева отъ трещинъ, и что Командиры, независимо 
отъ этого грунта, по окончанш вооружешя, загрунтовываютъ 
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вновь предъ окраскою, все судно, не исключая и загрунтован- 
ыхъ портомъ м'Ьстъ, гЬмъ бо^^е, что жидшй первый грунтъ, 
тирается и пачкается отъ работъ л 2) что грувтоваше пор- 
омъ коечныхъчехловЪубрезентовъ и т. п, необходимо потому, 
что портъ им^етъ бод-Ье средствъ им-Ьть хорошаго малярнаго 
мастера, отъ искусства котораго, при положеншперваго грунта, 
будетъ зависать чистота коекъ, ибо при д)^рной огрунтовк'Ь 
чехлы постоянно мараютъ койки, которыя по этому приходится 
чаще мыть, что сокращаетъ срокъ службы ихъ, — журналомъ; 
28-го 1юля1860 г. Ж 2,764 ст* 21,760 положилъ: въдопол- 
неше существующахъ постановлен1Й Совйта: 14 Августа 
1834 г. Ж 582 и 16 1юня 1839 г. ^^? 364, относительно^ 
порвоначальной окраски при поргЬ тимберуемыхъ и исправля- 
емыхъ судовъ п разныхъ мачтмакерскихъ вещей, разр-Ьшить 
нын-Ь Конторы надъ портами, удовлетворять требован1Я Гг. 
Комаедировъ судовъ, какъ о загрунтовкЬ вс4хъ вовыхъ под^Ь- 
локъ въ корпус'Ь судовъ , такъ и о загрунтовгЬ : чехловъ , 

ебрезептовъ п другяхъ вещей. 
1 10) Объ испыташи изобргьтеннаю иностранцемь Гюиберомь 
€Остава^ для предохраненгя дерева оть червоточит и нароста мор- 



скихъ травь^ а металловь — отъ окислетн. 



Окраска судовъ составомъ г- Гюнбера, должна обойтись 
почти въ четыре раза дороже противъ унотреб^тяемаго у насъ 
способа од^раски подводныхъ частейжел*Ьзныхъ судовъ сурикомъ» 
Но, принявъ во внимаше, что окраску подводной части жехЬз- 
ныхъ судовъ составомъ Гюибера надобно будетъ возобновлять 
ее ран'Ье какъ по истечен!!! 15-ти м-Ьсяцевъ, тогда какъ въ оке- 
анской соленой вод-Ь сурнчная окраска исчезаетъ въ немпопе 
месяцы, и какъ, сверхъ того, составъ этотъ вмЬетъ свойство 
предохранять металлы отъ окисленгя, то разрешено испытать 
его на трехъ жел-Ьзныхъ судахъ : въ Балт1йскомъ, Каспйскомъ 
и Черномъ Моряхъ, съ т'Ьмъ, чтобы о результатахъ опытовъ 
м'1стныя порто выя начальства доставили подробные отчеты, 
Съ этою цЬл1ю для судовъ Кронштадтскаго и Асграханскаго 
ь портовъ пршбр^тено покупкою отъ г. Гюибера 640 литровъ 
вробр'Ьтеннаго вмъ состава за сумму 1.372 р. 80 коп.; потреб- 
Н|ое же количество состава д.1я Череоморскаго ведомства, пре- 
К^оставлено Главному Командиру Николаевскаго порта вьши- 
[ сать взъ-за границы по собственному его распоряжен1ю. 
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Составь этотъ положено испытать только шдъ жеж^звышш 
судами, тавъ какъ деревявныя суда съ модною обшавкою не 
и1гЬютъ въ немъ надобности, а безъ обшивки плаваютъ только 
ъъ пресной вод-Ь, гд^ н^тъ червей вредныхъ для судовъ. 

1 1) О денёнип для окраски судо^ь. При разр^шешя въ 1 846 г. 
отпускать командирамъ судовъ, ввг1сто окрасочныхъ матер1а- 
ловъ, деньги, въ томъ раз1гЬр'Ь, во что обошлись бы казнЪ эти 
матер1алы при нхъ заготовленш, постановлено было удержи- 
вать язъ этихъ денегъ Ю^о 

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ, 
тЛя въ виду, что прежи1я парусныя суда зам'Ьнены винтовыми, 
который, по причине садящейся на игь борты копоти, тре- 
буютъ бол^е частой окраски, изволилъ прпзнать справедливымъ 
выдавать деньги на окраску въ полномъ количеств'^. 

Адмиралтействъ-Сов'1Бтъ , разсмотр']^въ представлен1е по 
этоту предмет}' Департамевта, журналомъ 20 Мая 1860 г. ст. 
21.684, означенный Ю^о вычетъ отм^нилъ. 

12) О судовой мебели. Согласно съ ходатайствомъ Департа- 
мента назначена особая Коммнсс1я, подъ иредс1^дательствомъ 
Капитана надъ Кронштадтскимъ портомъ, для составлешя поло- 
жен1я : какого образца, въ какомъ количестве и на какую сум- 
му признается необходимымъ снабжать впнтовыя суда мебелью 
и каютными приборами. 

Вместе съ тЬмъ, Департаментъ входилъ въ сношенхе съ 
мебельнымъ Фабрикантомъ Туромъ о составлешп рнсунковъ 
для судоваго столярства и образцевъ разной судовой мебели. 

Часть рнсунковъ мебели уже доставлена г. Туромъ, а 
остальные рисунки столярству ожидаются отъ него. 

Коммисс1я же составила в'1^домости о мебели и кам)тныхъ 
уборахъ для фрегата «Олегъ» и прочихъ судовъ^ одинаковыхъ 
съ нимъ разм^ровъ. В-Ьдомости эти одобрены Кронштадтскимъ 
Общимъ Собрашемъ; по нимъ исчислено мебели на 2.947 руб. 
50 коп. и каютныхъ уборовъ на 980 руб. 5 коп. 

По получеши отъ Кронштадтскаго порта окончательныхъ 
соображешй Коммиссш относительно мебели для прочихъ су- 
довъ, Департаментъ не замедлитъ представить свои соображешя 
о количеств^^ однообразной мебели для каяцаго ранга судовъ, 
съ представлен1емъ образцовъ оной. 
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13) О су4овыхъ сервизахь. Для оиред'Ьл«Н1я числа вещей, 
долшеяствующвхъ составлять судовые сервизы, составледа ъъ 
Кронштадт* особая Коммисс1Я. 

Образцы этимъ вещамъ, однообразные для всЬхъ судовъ 
Флота, будуть избраны Департаментомъ и представлены на 
утвержденхе всл-Ьдъ за полученхемъ окончательнаго заключенхя 
коммиссш о состав* судовыхъ сервизовъ. 

14) Обь отпуекл денегъ на мелкхя суда, для покупки кншъ. 
Въ 1859 году Государь ИмператоръВысочайше повелеть 
соизволялъ, въ видахъ принесен1я умственной и нравственной 
пользы Гг. оФицерамъ, назначаемымъ въ-заграничаое нлаваще, 
при отправленш корабля или фрегата за границу, отпускать ко - 
мандирамъ сихъ судовъ на покупку русскихъ книгъ по 300 р. 
сер. и 20% отъ этой суммы на пополненхе библштекъ, съ т-Ьмъ 
чтобы книги оставались казенною собственностью корабля или 
фрегата. 

Какъ въ означенномъ Высочайщемъ повельши не было 
упомянуто о судахъ меньшихъ ранговъ, отправляемыхъ въ за- 
граничный плавашя, то Департаментъ входилъ по сему пред- 
мету съ представлешемъ, на которомъ последовала следующая 
резолюшя г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ:«Его 
Императорское Высочество Генералъ - Адмиралъ разу- 
м-Ьетъ, что ръ Высочайшемъ повел-Ьши сл-Ьдз'етъ понимать 
вообще всЬ суда, идущ1я за границу ; но какъ корветы, кли- 
пера, лодки и проч. мелк1я суда нельзя сравнивать съ кораблями 
я фрегатами, на которыхъ ОФИцеровъ значительно бол^е, то 
Его Высочество приказалъ на корветы и проч)я мелйя суда 
отпускать на повуггеу книгъ по 200 руб. сер. и на пополнеше 
библ10текъ 20^0 отъ этой суммы. 

15) О величингь коекъ. Согласно съ приказан! емъ Государя 
Велякаго Князя Генералъ-Адмирала, для Фрегатовъ «Гене- 
р*ц1ъ- Адмиралъ» и «Олегъ» я клипера «Абрекъ» сшиты койки 
по равм*!)}^ коекъ , предложенныхъ Вице-Адмираломъ фонъ- 
ШаяцоШь, длиною 6 Фут. 5 дюйм, шириною 3 Фут. 7 дюйм, (шире 
противъ штатнаго положенш на 7 дюйм, и длинн'бена 5 дюймъ), 
съ распорками по образцу, имъ же данному ; каковыми койками 
разрешено снабжать на будущее время вс^ новыя суда. 

16)0 сундукаосъ для надеть и ?ардемаринь. По образцу штат- 
ныхъ гардемаринскихъ сундуковъ, им-Ьемыхъ на англШскихъ 
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судахъ, был изготовлены таковые сундукв лмп штурманскжхъ 
адетъ, находввшвхся въ 1860 году въ практпескопплававш 
на шкунахъ «Секстанъ» н «Комоасъ». 

17) О ра9мп>рахь кокцевыхь гаемьевь цп>пныхь канатоеь. Въ 
ясподнеше прнказашя Его Ияператорскаго Высочества 
Генералъ-Адмнрала, о собраши въ Лнгли св'Ьд^шй на счетъ 
размера концевыхъ звеньевъ ц^пныхъ канатовъ, предложено 
было находившемуся въ Лондоне Капитанъ- Лейтенанту Пещу- 
рову : а) уведомить не произопио л въ Англш каннхъ либо 
перем-Ьнъ относительно правилъ о выков1г]& якорей и 1гКпей, 
сравнительно съ правилами, изданными по сему предмету въ 
1849 году въ Николаев']^, при Черноморскомъ ГидрограФиче- 
скомъ Депо; и б) доставить св^^д^Бшя о разм^рахъ, кате даютъ 
въ англ1Йскомъ флотЬ концевымъ звеньямъ, къ коимъ при- 
крепляются скобы якорей. 

Капитавъ-Леитенантъ Пещуровъ донесъ, что при выд'^пг! 
ц1;пныхъ канатовъ для Англшскаго Адииралтейства, подряд- 
чики обязаны держаться правилъ, существующихъ уже бол'Ье 
10 лЪтъ^ безъ мал-Ёйшей перем^ны; Эти правила въ томъ, что 
касается до утоли1ен1я концевыхъ . звеньевъ и звеньевъ, непо- 
средственно къ нимъ прилегающихъ, вполн'Ь согласны съ пра- 
вилами о выковк-Ь якорей и ц^пныхъ канатовъ изданными въ 
1849 году въ Николаев'^. 

Бм^сгЬ съ этимъ Пещуровъ доставилъ таблцу главныхъ 
разм']&решй звеньевъ д^пныхъ канатовъ Французскаго Флота и 
чертежи, опред^ляюшде для каждой толщины ц^пей соотв'Бт- 
ствуюпця увеличешя въ разм'Ьрахъ концевыхъ звеньевъ кана- 
товъ. 

Его Императорское Высочество, разсмотр'Ьвъ докладъ 
по сему предмету Кораблестроительнаго Департамента, нзъя- 
вилъ соглас1е на напечаташе въ Морскомъ Сборнике данныхъ, 
собранныхъ на счетъ правилъ, коимъ сл']^дуютъ въ Англ1и и во 
Франц1и относительно толщины и вида концевыхъ звеньевъ 
ц'Ьпныхъ канатовъ, и приказалъ, чтобы, въ отношеши разм^&ра 
концевыхъ звеньевъ для нашего ФЛота, приняты были къ не- 
прем']^нному исполвен1ю правила о выковк'Ь якорей и ц^пныхъ 
канатовъ, изданный въ Николаев'^ ; чтобы въ этотъ видъ были 
приведены, постепенно, всЬ якорный ц'ёпи, и чтобы Адмирал- 
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тейск1е Ижорск1е и Воткинск1в Заводы строго держались упо- 
11явуть1хъ правидъ. 

18) Сверхъ вышеизложенныхъ м'бръ въ 1860 г. произво- 
дидись испыташя : а) надъ помпою двойнаго дМств1я безъ кла- 
пановъ, изобр']^тенною Почетнымъ Гражданиномъ Талемъ и ме- 
ханнкомъ Николаевской железной дороги Гартмейеромъ ; и б) 
надъ способами, употребляемыми для пробы якорей. 

Помпа пр10бр4тена отъ изобретателей, за 700 руб. сер. и 
подвергнута была испыташю, сперва на учебномъ корабле 
«Прохоръ», а потомъ — на Кронштадтскомъ Пароходномъ за- 
вод'Ь ; св'Ёд^шя о результате этихъ опытовъ доставлены уже 
въ 1861 году, а потому окончательнаго заключешя о пользе 
снабжешя судовъ помпою Таля и Гартмейера еще не сдйлано. 

Опыты для определенхя какому изъдвухъспособовъ пробы 
якорей : бросангю ли ихь сь высоты ыаи растяженгю сл^дуеть 
отдать предпочтен1е, производились на Воткинскомъ завод* осо- 
бою Коммиссхею, въ составъ коей отъ Морскаго ведомства былъ 
командированъ Инженеръ-Механикъ Капитанъ Гавриловъ. 

По этому случаю Департаментомъ были собраны, чрезъ 
посредство г. Генералъ-Адъютанта Графа Путятину различ- 
ный свед^шя о проб* якорей въ Англии, съ которыми озна- 
комленъ былъ Капитанъ Гавриловъ, прежде отъезда его на 
заводы, и которыя сообщены были Департаменту Горныхъ и 
Соляныхъ Д*лъ. 

Капитанъ Гавриловъ, по возвращенхи своемъ изъ коман- 
дировки, донесъ, что испыташя надъ способами пробы якорей 
произведены ; но о результат* этихъ испытан1Й Коммисс1я по- 
ложила представить заключеше не прежде, какъ по возвраще- 
Н1И изъ-за границы Начальника 1Самско-Воткинскаго завода Пол- 
ковника 1осса, командированнаго туда съ ц*лью ознакомиться 
съвыд*лкою жел*за на тамошнихъ заводахъ, при чемъонъ, ко- 
нечно, будетъ им*ть возможность вид*ть ковку якорей и ихъ 
испыташе и, следовательно, сравнить результаты, получаемые 
тамъ при проб* якорей съ т*ми, которые получены нын* на 
Воткинскихъ заводахъ. 

По СУДОВЫМЪ МЕХАНиЗМАМЪ. 

19) Обь аппаратахъ для перегргьаангя пара. По вол* Госу- 
даря Вёликаго Князя Генералъ-Адмирала, къ изготовлен- 
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нымъ въ Авгд1и машинаиъ ддя ктиперовъ «Абрекъ и Гайда- 
макъ», а также въ Финлянд1и «Всадникъ», ирясаособденъ аяоа- 
рать перегр'Ьвашя пара (8ирегЬеа11п^ §1еа1п), въ томъ пред- 
положеши, что чрезъ это уменьшится иотребность въ уг^^Ь отъ 
20 до 30 ороцентовъ, и, сл1^довательно, прп одномъ и томъ же 
количеств-Ь угля увеличится время, которое паровое судно мо- 
жегъ находиться въ илаван1и подъ парами. 

20) О контръ-'балансахъ. Съ разр'Ьшев^я Его Император- 
скАго Высочества Генералъ- Адмирала, для бол^е равн09г1Бр- 
наго круга вращен1я гребнаго вала и правильнаго дМств1я 
самыхъ машинъ, пресиособлены къ изготовлеинымъ на заво- 
дахъБердаи МакФерзена механизмамъ: корвета «Богатырь» и 
фрегата «Ослябя», к*оншр5-(?аяа//сб*ид?«?1рот!1во-в/ьсы, согласно съ 
предложен1емъ члена Кораблестроптельнаго Техническаго Ко- 
митета, Капитана Эшаппара, одобреннымъ Главнымъ Инженеръ- 
Механпкомъ Балт1Йскаго Флота, 

21) О колоснчкахь. По вол1Ь Его Императорскаго Вы- 
сочества Генералъ-Адмирала отм-Ьнено снабжен1е паровыхъ 
судовъ железными колосниками и постановлено, чтобы вы'Ьсто 
ихъ отпу^ка.1ись на суда колосники чугунные въ достаточномъ 
количеств-Ь и, кром-Ь того, металлпческ1е лекалы, на случай 
если бы во время кампан1И потребовалось отлить новые коло- 
сники. 

22) О матергалахъ и пргшасахъ^необходимыхь для дгьНетвгл 
паровыхъ мехатзлговъ. По приказашю Его Импбраторскаго 
Высочества Генералъ-Адмирала, для опред'Ьлешя количества 
топлива, матерхаловъ и припасовъ, необходимыхъ для ^Ыстш 
механизмовъ паровыхъ судовъ, учреждена была Коммисс1я подъ 
предсЬдательствомъ Контръ- Адмирала Беренса; 

Коммисс1я представила составленные ею проекты : а) поло- 
жетя о матергалахъ^ припасахъ^ ияструментахъ и запасныоеп ее- 
гцахъ^ потребныхъ для дгьйетегя механизмовъ винтовыхъ и коле-- 
сныхъ паровыхъ судовъ; б) правилъ для руководства старшему 
судовому механику, при пргемгь и употреблент матергаловъ и для 
веденья машиннаго журнала; в) формы самаго оиурнали. 

По разсмотр'Ьн1и этихъ проектовъ въ ДепартаментЬ, они 
внесены были въ Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ, который, журналомъ 
7-го Мая 1860 г. ст, 21.670,утвердилъ оные, въ видп, опыта^ 
на три года^ с*ь гЬмъ, чтобы, по окончаши судами кампанш, во* 
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зши^чаша, какзд сд'Ьланы будутъ на проекты, быля сообщаемы 
уаоыявутой Ком1шсс1и. 

Помещаемая ниже сего таблица, показываеть, во что обхо- 
дщдось д^йствхе паровыхъ механязмовъ, въ продолженш годовой 
кампатщ по положешю 1847 года, и во что будетъ обходиться 
по подожен1ю вын-Ь утвержденному. 



Число силъ 


По положе- 


По положе- 


Дешевле про- 






шю 7 Мая 


тивуположе- 


механизма. 


нию 1847 г. 


1860 г. 


Н1Я 1847 г. на 


1000 


Рублей серебром ъ. 


85.481 


52.421 


33.060 


800 


63.395 


42.019 


26.376 


600 


51.344 


31.577 


19.767 


500 


42.775 


26.296 


16.479 • 


400 


34.216 


22.733 


11.483 


200 


17.205 


11-466 


5.739 


100 


9.366 


6.889 


2.477 



Зд'Ьсь сл'Ьдуетъ сказать , что при разсмотр'6н1и Коммнсс1ею 
в']&домостей о расходахъ сала и масла на паровыхъ судахъ въ 
1859 г. найдено, что расходъ этихъ матерхаловъ былъ не- 
обыкновенно великъ на н^которыхъ судахъ, и что при изсл'б- 
дованш прнчинъ тому, оказалось, что уже въ 1860 году 
хгЬкоторыя изъ этихъ судовъ начали расходывать упомянутые 
матерхалы только не многимъ бол'бе того количества,, которое 
назначено новьшъ положен1емъ , а друг1я вполн'ё подвели свои 
расходы подъ положенхе, при чемъ г. Контръ-Адмиралъ Бе- 
ренсъ въ особенности евидЬтельствовалъ объ усердхи механика 
корабля «Орелъ» Инженеръ - Поручика Моисеева, который 
одинъ изъ первыхъ, руководствуясь правилами новаго положе- 
шя, прхучилъ машинистовъ расходовать матерхалы съ должною 
бережлнвостш и своею заботливостью исправилъ судовыми 
средствами веб недостатки, какъ по механизму, такъ и въ луб- 
рвкаторахъ, и гЬмъ изб'1^жалъ прежней значительной и безпо- 
лезной траты матер1аловъ, подведя расходъ оныхъ въ точно- 
ста къ новому цоаожтю. 
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Для пршгЬра веодтаЕоваго расхода угла аа одвахъ ■ ткта 
же судахъ можно \ъаз2^^ъ на оочтоаый оарохол Кастйемй 
«Л0ТНЛ1Я «Ленкорань». 

Въ поII^^^аезIО^ ноже сего таблице заЕлючаются свгЬдЪш, 
язвлеченныя, нзъ шханечныхъ жтряаловъ этого парохода, очя- 
сл^ проплытыхъ шжь мнль н количестве лзрасходованнаго яхъ 
при этомъ угля. 





Кто командо- 


Количество израсходован-' 1 
_Ч.с« наго угля. .Ср«иайр.«-|СР1^« 


Года. 


виъ. 


'И" 1 Вътечев1е 

■иь. ; года. 


На одчг!ходътгдя.!у"-« 
шию. , пуль. 


1846 
1847 


Каоят.-Лейтев. 

Акуловт. . . . 

Онъ же 


6.120 
8.646 


37.126 п. 20 Ф. 
40.337 - 31 — 


6 п. 2\Ф. 
4-26»^- 


^5 п. 14» 4 ♦ 


291;к. 


1848 


• 


7.161 


36.084- 3- 


5- 1 - 






1849 




5.769 


26.042 - 35 - 


4-20\,- 






1850 
1851 
1852 


Кашт.'Лейтен'. 
Комарокий. 


6.849 
7.008 
1.764 


35 509 - 20 - 
31.572 - 35 - 
10.002- 5- 


5- 7%- 
4-20\,- 
5-27 - 


5- 3 — 




1853 




6.360 


31.226- 25- 


4-361/4- 






1854 




5.812 


33.557 - 25 - 


5-31 - 






1855 


Шпвт.-Лейтев. 
/ Ефшоаъ... 


9.932 


52.749 - 


5-121/ж- 


}5-7 - 




1856 


9.231 


46.562- 13- 


5- 1»/4- 




1857 


Каит.-Лейтев. 
Паоаставро. 


6.684 


32.511 - 12 - 


5-281;- 


5-28»;- 




1858 
1859 


Шпит.-Лейтея. 
1 Бо«инъ.... 


8.061. 
10.385 


54.745— 5- 
69.753 - 15 - 


6-ЗЗЗД- 
6-283/4- 


• 





Въ так1е больш1С промежутки времени и при столь знача- 
тельномъ числ*]^ проплытыхъ миль нельзя предполагать, чтобы 
обстоятельства, сопровождавши плаваше парохода въ одн» 
годы, во многомъ разнились отъ т^хъ, который онъ нм1Блъ въ 
друг1е годы. Посему можно сд'1^лать такой выводъ, что если 
бы пароходъ «Ленкорань» съ 1847 г. по 1859 г. оставался 
подъ командою (Сапитанъ-Лейтенанта Акулова, то въ эти три- 
надцать л^тъ пароходъ издержалъ бы угля, на переплытые имъ 
92.662, мили, 432.615 пуд., на сумму 126.540 руб. сер. На- 
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№ 



иротивъ того эта сумма пря командоваши пароходомъ иосл*^ 
дующимж его командирами составила бы: при Комаровскомъ — 
137.551 р.; Ефимов* — 140.261 р.; Папаставро — 154.659р., 

1Му еаконецъ, при Болтин* 183 Л 17 руб., т* е, бол*е цротиву 
иерваго, Акулова, отъ 11.011 до 56.577. руб. сер. Изъ таб- 
лицы также видно, во-первыхъ^ что всл'Ьдъ за переменою коман- 
дира расходъ угля на пароход'6 'увеличивался, а въ посл'Ьдую* 
Щ1е годы командован1я того же Капитана — уменьшался, кром* 
н^которыхъ годовъ, что, можно полагать, зависЬло отъ каче- 
ствъ угля; и, во-вторыхь^ что при комаодованХи пароходомъ 
Капитанъ-Лейтенантомъ Болтинымъ, онъ сжигалъ угля несрав- 
ненно бол^е чЁмъ при вс^хъ другихъ команднрахъ. 



к 
I 



По ХОЗЯЙСТВЕЦЦОЙ ЧАСТИ. 

23) о разводгъ пароеь. Со введен1емъ паровыхъ двигателей 
на всЬхъ судахъ, значительно увеличились расходы Морскаго 
в1^до»ства на топливо, на ремонтъ машинъ и, еь особенности^ 
паровыхъ котловъ, которые невсегда въ остояши выслуживать 
даже 6 лЬтъ, 

Съ ц^лью постановить п-Ёкоторыя правила о развод* па- 
ровъ, сделано было сношен1е съ Генералъ-Адъютантомъ Гра- 
Фомъ Путятяньшъ о сообщенш правилъ по сему предмету, ко- 
ими руководствуются въ англхйскомъ и Французскомъ фло- 
тахъ, а съ Вице-Адмираломъ Фонъ Шанцомъ и Контръ Адми- 
раломъ Беренсомъ о доставленш ихъ мн*н1Й по этому пред- 
мету. 

По обсужден1И вс^хъ даявыхъ, полученныхъ по этому важ- 
ному въ экономическомъ отношен1и вопросу, Кораблестроитель- 
ный Департаментъ ^олагалъ^ что паровыхъ судамъ, им'Ьющимъ 
ОТДЕЛЬНЫЙ олаван1я, сл'§д}^етъ разводить пары только въ тЬхъ 
оучаяхъ, когда возложенвьш на нихъ поручешя не могутъбыть 
безъ этого удовлетворительно выполнены, а также во время 
лротпвнаго в'Ьтра, при вход* и выход-Ь изъ портовъ и по дру- 
гимъ прачинамъ, признаваемымъ Командирами судовъ втлнл 
уважптемными^ съ тЬмъ, чтобы каждый разъ въ шханечныхъ 
журналахъ прописываемы были въ подробности обстоятельства, 
побудивш1я развести пары. 

На доклад* Департамента объ этомъ последовала собствен- ^ 
яоручнал резолющя Его Императорскаго Высочества Ге- 

17 
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яерашъ-Адшрам: иЪпомв% согпсеяъ съ заклочешемъ. Пом- 
гаю, что 11удегы10(1е8но сообщить это и^Ьао^ вък01мх%, «сЬмъ 
Га1йюыиъ Коияндшрамъ». 

Таковое приказаше Его Высочества пршеденовъжсш)!- 
яеше. 

24) О поиташь для осмотра мтмт. Для у||еньшев]я рас- 
ходовъ, сопряжевныхъ со вводоиъ судовъ въ особо-прясооб- 
зонный въ Нвколаевскомъ ооргЬ, въ Черномъ нор^^, эмнгъ 
дм вынут1Я ввнтовъ, г. Управ1яю11ий Морскннъ Мншгстер- 
«твонъ, согласно съ представленхенъ Гмвпаго Коиандара, 
рмр^шялъ для осмотра винтовъ построять при Николаевсконъ 
порт]^ половинчатый понтонъ, длиною 22 Фут., шириною 17 и 
и вышиною 18 фут., за исчичленную по с^ЬЛ сумму 1.284 р. 
23% коп. 

25) О пересмотргь положения о тратл. При разсмотр^ши 
нредставлетя Департамента о принят1и на счетъ казны убытка, 
1фгасшедптго отъ неявки въ Кронштадтскихъ Экипажескихъ 
*агазинахъ н'1которыхъматер1аловъ, Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ, 
им^я въ виду, что со времени утвержден1я Сов-Ьтомъ въ 1841 
году '1ратнаго положен1я, въ способахъ хранешя казеннаго 
А^омвралтейскаго имущества сделаны значительный улучшетя, 
который должны им*6ть вл1яв№ на уменьшеше траты въ мате- 
р1алахъ во время ихъ хранешя, поручилъ Департаменту пере- 
йиотр^ть тратное положен1е 1841 года. 

По соображети отзывовъ по настоящему предмету Порто- 
выхъ Управлен1й съ делами Кораблестроительнаго Департа- 
мента, Департаментъ пришелъ къ заключешю; а) что способъ, 
принятый н'1которыми портами для исчислешя траты, и именно: 
что трата исчислялась на полное количество матер1аловъ, кото- 
рое поступало на приходъ въ течете года, не смотря на то, 
^0 ббльгоая часть изъ этихъ матер1аловъ не оставалась въ 
магаэииахъ въ продолжеше ц'благо года, — нельзя считать ира- 
вильнымъ ; б) что бол*е удовлетворительнимъ сл*дуетъ при- 
знавать употребляемый, съ 1858 г. въ Кронштадт!, гд* ме- 
сячные остатки матер1аловъ умножаются на У^^ часть тратнаго 
положен1я; в) что со Вбедев1емъ въ 1859 г. новаго порядка 
пересылки матер1аловъ изъ одного порта въ другой, упакован- 
ными и запломбированными, а также по случаю 8аподряжен1я 
матер1аловъ, по большей части, съ доставкою въ тотъ порть, 
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куда онисд^дують, трата ваматер1алы, при пересылки овыхъ, 
зиачитедьно уменьшилась, и ве можетъ бытъ постоянно одина- 
ковоЮу а потому и въ оаред'Ёлев1и на сей преднетъ условной 
траты, ее настоотъ надобности; г) что нзм^нен^е тра'шаго по- 
ложен1я 1841 г. было бы нреждевременньшъ, такъ какъ пор- 
товые магазины не приведены еще къ окончательному устрой- 
ств]^ 

Разсмотр'Ьвъ нредставлеп1е объ этомъ Департамента, Ая- 
миралтействъ-Сов'Ьтъ (журн, 16 Сентября 1860 г. ст. 21.804) 
положйлъ: тратное 11оложен1е 1841 г. оставить въ своей сил*, 
съ т-Ьмь чтобы: а) трата исчислялась только на тЬ матер1алЫу 
которые дЬйствительно находились въ портовыхъ магааинахъ, 
при чем ъ время бытности ма гер1аловъ въ магазинахъ сл^Ьдуеть 
определять складывая остатки, выводимые къ первымъ числамъ 
каждаго месяца и разд1Ьляя итогъ оныхъ на 12; частное число 
принимать за количество матердаловъ, бывшихтг на храненш 
въ магазинахЪ) на которое и надлежитъ полагать трату, допу- 
скаемую поло;кен1емъ; п б) ври перевозк'Ь и пересылке мате- 
р1аловъ изъ одного порта въ другой, трата на матер 1алы &е 
исчислялась; всякш же ущебръ, посл*довавш1Й при этомъ для 
казны, согласно съ постановлен1емъ Адмнралтействъ- Совета 
3-го Октября 1828 г., подвергать особому разсмотр-Ьнш. 

26) О храненш и расходовант инструментов, Адмярал- 
тействъ-Сов-Ьтъ, при разсмотрйн1й представлен1Я Департамента, 
относительно порядка хранен1я и расходован1Я внструментовъ, 
отпускаемыхъ къ кораблестроен1ю и въ Адмиралтейск1я мастер- 
СК1Я, пришелъ къ заключешю, что разъ отпущенные къ рабо- 
тамъ инструменты должны считаться принадлежностью портовъ 
и мастерскихъ, ибыть возвраи^аемы въ магазины только тогда, 
когда придутъ въ вегодвость или будутъ требовать починки. 
На основан1Н этого общаго правнда, инструменты, отпущенные 
къработамь, если по окончан1и сихъ работъ, будутъ еще годны 
ддя употреблен1я въ д*ло, не должны быть сдаваемы въ мага- 
зины, а остаются въ распоряжении порта, ддя другихъ работъ 
или въ запасъ. 

Относительно же порядка хранен1Я и расходованш инстру- 
ментйвъ, АдмиралтействъСов^тъ иоложилъ: предоставить это 
непосредствевному распоряжешю Капитавовъ вадъпортамл, съ 
т'Ьмъ, чтобы они, по истечен]и года, представили въ Корабле* 

17* 
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строжтелшый Департамевтъ, дда дальн^йшихъ соображенЦ по 
сену предмету, свож заиючешя о тоиъ порядк-Ь, который, на 
осяован1н общихъ правидъ, изъясненныхъ въ настощемъ ре- 
шети Сов^Ьта, будетъ имъ введенъ въ портахъ. 

27) Обь трасочншсь матфалахь для фрешта аГтераль- 
Адмчиилш. Ддиирадтействъ * Сов^^тъ, по журналу 2 1-го сего 
1юня ст. 21.716, согласно представлешю КораблестроительЬаго 
Департамента, утвердить, въ внд^ опыта на три года, исчи- 
сдеше колячества красочныхъ матер1аловъ, ооред'Ьденныхъ 
особою Коммясс1ею въ Кронштадте для Фрегата сГенералъ- 
Лдияралъ», въ настоящее вооружен1е, въ запасъ, и по части 
механизма, съ тбмъ, чтобы, по ястечеши сего срока, Командиръ 
фрегата донесъ: соо1'В'1^тствуетъ ли означенное исчислеше 
действительной потребности и тогда уже окончательно утвер- 
дить оное. 

28) Объ-отпускл матергалоаь на суда, не подходящи кь 
штату 1840 юда. Адмиралтействъ-Сов'1^тъ, согласно ходатай- 
ству г. Главнаго Командира Кроншт1адтскаго порта и предста- 
влешю Кораблестроительнаго Департамента, журнал омъ 19-го 
сего Октября ^ 2.780, ст. 21.840, разр'Ьшилъ: по причин'Ь 
весьма значительнаго изм']^нев1я въ разм']^рахъ настоящихъ 
судовъ противу судовъ гбхъ же ранговъ, вошедшихъ въштатъ 
1840 г., принять на будущее время правиломъ, чтобы для 
комплектован1я не подходящихъ къ штату 1840 г. судовъ, какъ 
1фасочными, такъ и другими матерхалами, еоставляемъ былъ 
при порт^ расчетъ, сообразно разм'Ьрамъ судна, который, по 
нов^рк']^ въ Кораблестроительномъ Техническомъ Комитете, 
принимать для руководства на все время служен1я судна. 

, 29) О суммахь для поош^енхя казенныхъ мастеровыхь. Въ 
ткЬл'Ь о рабочихъ силахъ упомянуто, о томъ что, по приказа- 
ншЁгоИмпЕРАторскАго ВысочЕствА Генсралъ-Адмирала, 
отпущены въ распоряжеше К^апитановънадъ портами особыя 
суммы, въ числ* 6.200 руб., для поощрешя казенныхъ масте- 
ровыхъ. 

Адмиралтействъ-Сов'Ьтъ, разсмотр*въ эту м-Ьру въ хозяй- 
ственномъ отношеши, журналомъ 7-го Мая 1860 г. ст. 21,665, 
положилъ, чтобы расходъ сей на 1861 г.внесенъ былъ въ 
см-Ьты Балпйскихъ и Черноморскихъ портовъ по статьямъ на 
выдачу рабочихъ денегъ. 
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30) о распредгменш работь между Адмираитейскимь, Ижор- 
скимь и Кронштадтскимь Пароходными Заводами и мастерскими 
портовь С. * Петербургскаго и Кронштадтскаю. Въ отчегЬ за 
1859 годъ быю сказано, что Кораб-1естроите1ьный Деоарта- 
мевтъ соблраетъ необходимыя данньш д^я ариведен1я въпсеод- 
неше приказашя Государя Ведикаго Князя Генера1ъ-Адми- 
рала, относительно бод^Ье правильнаго разд']^ден1я работъ ме- 
жду Ижорсквми Заводами , Кронштадтскимъ и С.-Петербург- 
скимъ портами, 

Въ 1860 году, сопаено съ представлен1емъ Департамента, 
Его Императорское Высочество йзволилъ утвердить сд** 
дующее рас11ред11лел1е работъ между означенными заводами в 
аортами: 

На Ижорскихъ Заводахъ* 

Изютовлять: новые механизмы и паровые котлы, камбузы^ 
водяные котлы, судовые камины, м'Ьдное кр^елейе (кром'Ь де- 
кадьнаго), входящее въ корпуса судовъ, инструменты съ меха- 
ническими приспособлешями, жел-бзные н медные листы всЬхъ 
разм'Ёровъ, угловое и сортовое жехЬзо, якоря, ц'Ьпные канаты 
и цФпи меньшихъ разм^Ьровъ. Производить: отд^;лку вс^хъ т4хъ 
металлическихъ вещей, входящихъ въ корпуса судовъ, для ко- 
торыхъ средства портовыхъ мастерскихъ окажутся недоста- 
точными, а также отливку вещей для портовыхъ строееЙ. Ис- 
правлять: паровые котлы, камбузы и систерны для судовъ С,- 
Петербургскаго порта. 

На Кронштадтскомъ Пароходномъ Заводи* 

Изютовлять: вовые паровые котлы для всего Флота и пор- 
товъ Балт1Йскаго Уиравлен1я; исправлять и ремонтировать всЬ 
судовые механизмы; отливать винты и вс^Ь предметы и вещи 
изъ чугуна, какъдля судовъ, ваходящихся въКронштадгЬ, такъ 
и для тамошняго порта. Выд1^лывать т-Ь д^дьныя вещи, упо- 
требляемый при вооружен1и судовъ въ КронштадгЬ и потреб- 
ныя для укоит)дектован1я судовъ Кронштадтскаго порта, кото- 
рый не могутъ быть сд-Ьланы въ мастерскихъ порта. Дгьлать 
оковку рангоута для судовъ, вооружаемыхъ въ Кронштадте, 
если она не можетъ быть изготовлена въ портовыхъ мастер- 
скихъ. Галваниэировать и цинковать вещи для вс^^хъ портовъ 
Балпйскаго Управлен1я. 
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3» тЬмъ изготовжше всЬхъ предметовъ ■ д'Ьаныхъ вещей, 
шжодящвхъ въ короусъ судва во время его поетрошш, в ^ека^ь- 
ное м^двое кр^1иев1е вэгетовдвть орвоортовыхъ ыастерсквхъ, 
котормя должвы быть првведены въ такое подожев1е , чтобы 
моглв выполнять этв работы у а, покуда они не будутъ нх-бть 
для сего средствъ, изготовлять лекальное м'Ьтое кр'1плен1е на 
Ижорснихъ Заводахъ. Кро1гЬ того , аортовыя мастерская обя- 
заны оровзводнть пригонв}', сверловку в сварку д'Ьльныхъ ве- 
щей, укр']&пляемыхъ въ корпуса судовъ при ихъ постройке п 
вооружешя, д'Ьлать оковку рангоута меньшнхъ разм-Ьровъ для 
судовъ своего порта я исправлять простой инструмеятъ. 

Новые инструменты, а также Фонарн, каютвые пряборы, 
вещи, относянцяся до хозяйства судовъ, мебель и проч1е пред- 
меты убранства и украшешя для обоихъ портовъ, находящ1еся 
постоянно въ частной промышленности, пршбр'Ьтать преиму- 
щественно ев воли. 

31) Обь устранены причинъ^ замедлявшихъ сообгцеме С,- Пе- 
тербурга и Кронштадта съ Ижорскижи Заводами. Государь Ве- 
ЛИК1Й Князь Генералъ-Адмиралъ, усматривая медленность со- 
общен1я и перевозки грузовъ межд}' Адмиралтейскими Ишор- 
сними Заводами и портами, приказалъ изсл'Ьдовать этотъ пред- 
меть во ъсЬхъ нодробыостяхъ и отчетъ объ этомъ изсл'Ёдова* 
шя, вм'Ьст^ съ соображешями Директора Кораблестроитель- 
наго Департамента, представить Его Высочеству. 

Въ исполнеше таковой воли Его Императорскаго Вы- 
сочества, Департаментъ подробно представлялъ г. Управляв- 
шему Морскимъ Министерствомъ объ обстоятельствахъ , пре- 
пятствующихъ скорому сообщешю Кронштадта и С.-Петер- 
бурга съ Колпвнымъ , съ заключешемъ, что, за вс^ми м'Ёрами, 
принятыми уже къ устраненш означенныхъ обстоятельствъ, 
полезно было бы сд']^лать сл'Ьдующее распоряжен1я. 

а) Для буксировки баржъ съ казеннымъ грузомъ : по р^^к^ 
Ижор-Ь — ^им'Ьть паровую шлюпку въ 10 силъ, а по р^к']^Нев'Ё, 
отъ Новаго Адмиралтейства за Литейный мостъ, другую такую 
шлюпку въ 20 силъ. 

б) Просить в'Ьдомство Путей Сообщен1я расчистить р*6ку 
Ижору до глубины 5 футъ, а до гЬхъ поръ производить углуб- 
лен1е р-Ьки посредствомъ находящейся на заводахъ землечерпа- 
тельной машины. 



— 263 — 

в) Просить в^^домства : Путей Сообщешя и Военное, пер- 
вое объ усилеши надзора за частдымъ судоходствомъ по рйкй 
Ижор^, чтобы по ней могли безпрепятственно ходить суда съ 
казеннымъ грузомъ, а второе о перенесев1И провхантскихъ 
сараевъ на берегъ р. Невы къ селешю Усть-Ижоры, что дастъ 
возможность не им^ть постояннаго моста на р'Ёк^ Ижор'&у ко- 
торый въ настоящее время представляетъ одно изъ самыхъ 
значятельныхъ затруднешй при слйдован1и грузовъ по р'Ьк'Б 
Ижор'Ё ; и 

е) Обязать содержателей кирпичныхъ заводовъ и л&сныхъ 
СБладовЪу находящихся на обоихъ берегахъ. р']^ки Ижоры^ не- 
засоривать р']^ку мусоромъ, щебнемъ и древесною ворою, аоз- 
ложивъ вадзоръ за этимъ на м'Ьстную земскую полиц1ю. 

Предположен1Я эти одобрены Его Высочествомъ и въ. 
сл%дств1е сего : 

1) Начальникъ С.-Петербургской губершнпредписалъ Цар- 
скосельскому и Шлйссельбургскому Земскимъ Судамъ им^ть 
наблюдете за хозяевами кирпичныхъ заводовъ и л^сныхъ скла- 
довъ на р. Ижор-Ь, чтобы они не засоривали р'бку мусоромъ. 

2) Пров1антск1Й Департаментъ ув'Ёдомилъ, что въ настоя- 
щее время не признается возможнымъ перенести сараи съ про- 
В1антскимъ складомъ на берегъ р. Невы. 

3) Ведомство Путей Сообщен1я сделало распоряжеше о 
составлен1и проекта углублен1я р. Ижоры. 

4) Землечерпательная машина, действовавшая уже въ 
1859 г., продолжала и въ 1860 г. производить очистку р. 
Ижоры отъ мелей и сору въ пред^^лахъ заводской земли. 

5) Для буксировашя судовъ съ грузомъ по р^к* Ижор^^ 
заводъ им'Ьетъ паровую шлюпку ; а для буксированхя судовъ съ 
грузомъ, сл'Ьдующихъ на Ижорсте заводы прямо отъ С.-Пе- 
тербургскаго Новаго Адмиралтейства, купленъ, съ разр'Ьшенхя 
Его ИмпЕРАТОРСКАго Высочества Генерал ъ- Адмирала, у 
заводчика Берда, за 15.000 руб. сер., железный винтовый па- 
роходъ аРазсыльныйо, съ машиною высокаго давленхя въ 20 
силъ, съ опускною трубою. 

Разм'Ьрешя парохода слЬдующхя: 
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Дмва 70 Ф- 

Ширина 12 * 

Угдублеше : 

ахтеръ-штевня 5 » 

Форъ-штевня 3 » 6д, 

Пароходъ им-Ьеть палубу по всей своей длин^Б, а въ носу 
в на корм^^ — небольш1я каюты*; онъ можетъ свободно прохо- 
дить подъ мостами, им'Ьющимися на р']^1еЬ Нев'Ь, и при букси- 
ровке оказался весьма сильнымъ. 

32) О составленш Коммысегй: для пересмотра штатоеъ 48^01.; 
для рагемотрлнхя вопросое1а о скабженш судовь^ отправляемыхъ в« 
дальнгл плаванья , и опредгьлекгя количества портовыхь запс^еонъ. 

По вол* Его ИмпЕРАТОРСКАГО Высочества Генералъ- 
Адмирала составлены въ Кронштадте Коммиссхи : 

а) Для пересмотра и надлежащаго исправлешя штатовъ 
1840 г. относительно вооружетя военныхъ судовъ и опред-Ь- 
лешя при этомъ всЬхъ предметовъ, потребныхъ въ настоящее 
вооружеше и въ запасъ для военныхъ паровыхъ судовъ. 

б) Для разсмотр^нхя вопроса, предложеннаго Департамент 
томъ Контръ- Адмиралу Унковскому и Флигель-Адъютанту По* 
пову, какими, по ихъ мн'Ёшю, матерхалами, припасами и вещами 
по Кораблестроительной части, слЪдуетъ снабжать суда отправ- 
ляемый въ дальшя плавашя по штату и въ большемъ противу 
штата количеств*, такъ и зам^чашй по сему предмету Гг. Ун- 
ковскаго и Попова, съ т*мъ, чтобы Крммисс1я сообщила свои 
соображен1Я Департаменту, который вм*ст* съ своимъ заклю- 
чешемъ представить ихъ на усмотр*н1е высшаго начальства; и 

в) Для опред*ленГя количества портовыхъ запасовъ, какъ 
строительныхъ матер1аловъ, такъ равно экипажескихъ мате- 
р1аловъ, припасовъ и вещей, для снабжен1я судовъ. 

33) О слиьтахь на постройку судовъ. Еще въ отчет* Депар- 
тамента за 1858 г., упомянуто было, что см*ты на постройку 
судовъ составлялись несвоевременно и часто представляемы 
были на утвержденхе тогда, когда судно уже спущено на воду. 

Хотя это позднее составлеше см*тъ въ настоящее время 
Устранено, но, чтобы предоставить строителямъ судовъ еще 
большую возможность, вО'первыхъ^ къ своевременному достав- 
лешю см*тъ на постройку судовъ в, во-вторыхь^ въ надлежа- 
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щей оохногб, Деоартаментъ состави1ъ проенть фермы означт- 
ныхь смгьть. 

До сихъ поръ, на постройку какого либо судна, необходи- 
мые АЛЯ того матер1алы и вещи требовалисъ въ валовомъ ко- 
личеств* иля часл*, не подразд'Ьляась ни на части судна, нида- 
|же на число л^тъ, въ течен1е которыхъ должна быть произве- 
дена постройка. 
По этому Департаментъ, не им'Ья точныхъ св'Ьд^н^й, когда 
какой иатер]алъ или какая вещи понадобятся для постройки 
судна, вынужденъ былъ требовать исчисленную по см'ЬгЬ сумму 
сполна и давать наряды на язг ото влете д-Ёльныхъ вещей тоже 
безъ нодразд'Ьлев1я т'Ьхъ, которыя потребуются въ первый 
ГОДЪ постройки, ОТЪ ГЬХЪ, которыя нужны буДуТЬ ВП0СЛ^ДСТВ1Н. 
Кром* того 5 ВЪ см^тахъ на постройку судовъ постоянво 
зам'Ьча^^ись пропуски. 

>Къ устранешю этихъ неточностей и вытекавшихъ отсюда 
ватруднеши, для хозяйственныхъ распоряженЕй Департамента, 
при составлееш упомянутой Формы для см4тъ на постройку 
судовъ принято въ основан1е разд-Ьленае постройки каждаго 

(ранга судовъ на изв"Ьстное число частей, такъ наорим'Ьръ : ко- 
раблей : 3-дечнаго — на 22, 2'дечеаго — на 20; Фрегатовъ — на 
18, корветовъ и клиперовъ и прочихъмелкихъ судовъ — на 16. 
Въ этихъ частяхъ сгрупированы вс* члены судовъ и дельный 
вещи въ посл-Ьдовательномъ порядк-Ь возведен1я постройки кор- 
пуса судовъ, такъ что каждая часть представ ля етъ собою от- 
д'Ьльное ц'Ьлое. 

Какъ скоро Департаментъ произведетъ окончательную по- 
в'Ьрку составленной имъ Формы см-Ьты на постройку судовъ, 
таковая Форма въ печатныхъ бланкахъ будетъ розо слана въ 
порты, съ тЫъ, чтобы самыя см^ты на постройку судовъ со- 
ставлялись на этихъ бланкахъ, ч'Ьмъ строители судовъ будутъ 
избавлены отъ возможности сд'Ьлать пропуски въ требован1й 
матергаловъ, мастеровыхъ или вещей, необходимыхъ для по- 
стройки судна» см-Ьту котораго они будутъ составлять по спе- 
сиФйкапдямъ Кораблестроительнаго Техническаго Комитета. 

(Однажды составленныя по этой Фори']^ см4ты на постройку 
разнаго ранга судовъ и пов^ренныя, какъ въ начал! по состав- 
лев1й, такъ и въ посл4дств1н, во время постройки по рабочим!^ 
М4стамь^ которые предполагается открывать на каж^з^ую часть 
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аострошш отдйлло, будутъ слуажл ва будущее время гото* 
вымн см-Ьтавв, вполне, шлш съ везвачвгельнымв взагЬястяма, 
для вострова судовъ того яе равпи 

34) Овш йшредтмшт ататмоешт суАт. Дйл ооред-Ьжшш 
стовиоств паровыхъ мехаввзмовъпрвнвмветевстовшость одной 
варвцательвой свла тавовыхъ механвзмовъ. Д|я ооредЪвевш 
же стовиоств корпуса судовъ, прежде составлев1Я смйты ва 
постройку судва, у васъ еще не взбрава едрввщи Првст]гпввъ 
еь мпамь жын^втаю 1860 и къ опред^лен1Ю стовиоств клюе- 
ровъ, постройку ковхъ предполагалось отдать съ подря1да, Де- 
партамевтъ остановвлся ва томъ предположев1в, что ст^млюовь 
^А|ою етроФваю тмша, разлычшиораша уже по€трО€ятш1Хь судов»^ 
можетъ съ достаточною точностью слуаввть для вредварвтелк- 
наго опред'Ьлетя, во что ножетъ обовтвться предполагаемое въ 
постройк-Ь судно. 

Об этою 1гЬлью въ Департаменте вычислева стовность 
строеваго тонна 8Ф-пуш. корабля «Рстввзавъ», которая со- 
ставляетъ 213 руб. ХбУ^ коп. сер. 

Это исчвслеше можетъ служить пособ1емъ при всчислееиг 
матер1аловъ, вещей и рабочихъ, потребныгь на постройку 
судовъ, какъ одинаковыхъ разм'Ьрешй съ кораблемъ сРетвн- 
завъ», такъ и другихъ, а также для опред'Ьлешя количества 
одного какого либо матер1ала или вещей, или, наконецъ, маете- 
ровыхъ , потребныхъ на постройку судна изв^стнаго числа 
строевыхъ тоннь. 

Но чтобы вполне достигнуть ц^^ли,для кото рой сд'Ьлановы- 
числеше о стоимости тона корабля «Ретвизанъ», Департаменть 
првступилъ къ вычислешямъ стоимости строеваго тонна дру- 
гихъ ранговъ построенныхъ судовъ, и предполагаетъ постоянно 
продолжать д-^лать эти вычислен1я, чтобы им^ть возможность 
вид^^ть изъ сравнен1я стоимости тонна одного судна съ стои- 
мостью другаго судна, одиваковаго ранга съ первымъ, котррое 
изъ этихъ двухъ судовъ построено съ большею эконом1ею. 

Результаты этихъ вычислеыш дадутъ возможность Мор- 
скому ведомству поручать постройку судовъ лицамъ, который, 
при одинаковомъ искусств']^,- производятъ постройки экономнее; 
объявлен1я же означенныхъ результатовъ во всеобщее св'Ьд^- 
Н1е будетъ, безъ сомн-Ьнхя, им^ть вл1ян1е на то, что при по- 
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стройке судовъ на* сбережеше 11атер1ддовъ и работажъ С1 
будутъ обращать надлежащее внииаше. 

Зд^сь сл'1^дуетъ заметить, что въ настоящей мысли Деоар* 
тамевтъ сошелся съ Коммйсс1ею, которой поручено было Ацгл1й- 
скимъ Адмиралтействомъ изслЬдовать хозяйства тамошнихъка^ 
зенныжъ Адмиралтействъ н заводовъ. 

Донесеше этой Коммисс!», объ исполиеи1и возложеннаго ва 
вея поручен1я, Департаментъ иолучилъ,чрезъ посредство Кавн- 
танъ-Лейтенанта Пещурова, в» Октябрл 1860 I. 

Въ этоиъ донесенш, между прочимъ, сказано: «что ва во- 
€просъ о стоимости работъ по постройк']^ судовъ обращева 
ссслишкомъ мало внямашя; ме;кду инженерами господствуетъ 
«нев'Ьд'Ьн1е о дМствительной стоимости работы, кахъ произве- 
о денвой подъ ихъ надзоромъ, такъ и исполненной на того же 
«ранга судахъ въ другихъ адмиралтействахъ. Расходы напо* 
«стройку совершенно одинаковыхъ судовъ, но въ разныхъ 
а адмиралтействахъ, какъ между собою, такъ и въ сравнев1в 
о съ -стоимостью подобныхъ судовъ на частныхъ верфяхъ, весь- 
« иа различны и составляютъ на тоннъ разницу даже въ 64 Фунта. 
« Обнародован1е подобныхъ Фактовъ въ прежнее время, конечно, 
« уже уеп'Ьло бы принести пользу по сокращен1ю издержекъ казны 
« на вновь строюицяся суда, и потому Коммисс1я признаетъ совер- 
« шенно необходимымъ публиковать отчеты по постройке судовъ, 
«аравво и годовые балансы по управленш заводами и адмирал* 
атействами, для того, чтобы эти отчеты и балансы подвергались 
«строгому разбору и было бы возможно публично указать на 
«г1&хъ, чье управлен1е или работа стоютъ чрезмерно дорого и 
« кто, на противъ того, заслуживаетъ призвательности за соб* 
а людеше разумной эконом1и въ хозяйств'Ь по управлешю частью 
« или въ постройкахъ.ф 

35) Ъъ 1859 году Департаментъ заявилъ, что въ числ'Ь 
и1>ръ, которыя необходимо принять для улучшен1я корабле- 
строительной части, главнейшими ме>Г|Ду другими надобно счи- 
тать схйдующ1я : 

а) Водворенге правильной денежной и материьной отчет- 
ностц. 

Ссгвременная и правильная отчетность въ денежныхъ капн- 
талахъ, ассигнуемыхъ Кораблестроительному Департаменту в 
вортовымъ учревден1лмъ по Кораблестроительной части^ до* 
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С1Шн^1А введетемъ въ хЬйств1е Высочайше 

30-го Мая 1860 г. пршв1ъ дш девеашаго счетоводстша во 

Морскому вЬдоиству. 

Что касается до отчетноств въ магервалвыхъ вапипиажъ, 
то, какъ сказано въ отчете Деоартамевта за 1859 г., ороектъ 
щол9Ж€Ш%я о парядюь сшмбо/сетя и ш р шв! ! « 

лжяа, соспшюнвый Ввце-Двректороп Девартамевта Кашпа- 
иовъ 2 ранга Жацдромъ, было поручево г. Жацду пшюлшп 
в взмывать, въ чемъ окажется вуяшывъ, по разс11отр^в]в до* 
ставдеввыхъ на этотъ проектъ мн^вш. 

Поручев1еэто ве могло быть оковчено въмввувшемъ 1860 
году, такъ какъ въ этомъ году Капвтанъ 2-го равга Жацдръ 
былъ занять особыми Д'Ьламв, провзводствокоихъоотребовало 
бол^е 8 м'Ьсяцевъ временя, именно о распред-Ьдешв сзгммы ва 
адмвввстратввныя вздержка по проекту новыхъ штатовъ Мор- 
скаго Мянястерства в о приведеши въ ясвость дЬда по по- 
стройке судовъ для КаспШской ^лопши. 

б) Сосшимвледпе паложетл о раеходп> пршпаеовь ш маяирмамп 
для дятспшя мехшшзлоеь. 

Положен1е зто, какъ сказано выше въвастоящемъ отделе, 
уже составлено в утверждено Адмиралтействъ-Сов^&тонъ, въ 
ввде опыта на три года. 

в) Дереелотрь ы допомише штатоеь 1840 I., во маешюящш! 
еооруженйо ы по запасу. 

Для нсполнешя этого труда Департаментъ прязнавалъ не- 
обходимымъ составить особую Коммвсс1ю. Коммисс1я эта, какъ 
упомянуто выше, уже составлена, подъ предс'1^дательствовъ 
Вице- Адмирала Фонъ-Шанца. 

г) Преобразованге морскихь рабдчихь экипажей 

Изъ свёд±шй, пом^щенныхъ въ настоящемъ отчете въ 
VIII отд'Ьле о рабочихъ силахъ, можно видеть на сколько по- 
двинулся впередъ вопросъ объуораздиеши рабочихъ экипажей. 

Департаментъ полагаетъ, что м'Ьры, принятыя относительно 
найма для Адмиралтействъ и заводовъ вольныхъ мастеровыхъ 
в поощрев1я къ труду казенныхъ мастеровыхъ, уиеньшатъ не- 
сколько недостатки обязательнаго труда, а, между тЬм4, Де- 
партаментъ надеется, что въ продолжеши 1861 г.онъуспеетъ 
представить на благоусмотрен1е высшаго начальства свои 
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окончательный соображен1я, на основан1и коихъ онъ полагать 
бы возможнынъ преобразовать рабочхе экипажи въ кадры по- 
стоянныхъ Адмиралтейскихъ и заводскихъ мастеровыхъ, по- 
полняя убыль оныхъ вольнонаемными людьми. 

д) Уетрййство маетерскихь, замлма валовыхь людей мехл^ 
иммами и траждете Адмиралтейстеь. 

По первымъ двумъ предметамъ въ 1860 г. сделаны н'Ьког 
торыя распоряжен1Я, о коихъ упомянуто въ VI и VII отд'Ьлахъ 
настоящаго отчета ; но къ ограждешю С.-Петербургскихъ Ад- 
миралтейетвъ еще не приступлено. 

Между ткмъу Деиартаментъ долженъ сказать, что онъ счн- 
таетъ ограждеше Адмиралтействъ предметомъ первой важностм, 
какъ въ хозяйственномъ, такъ равно въ нравственномъ и эко- 
ябмическомъ отношешяхъ. 

Когда Адмиралтейства будутъ ограждены сплошными стб- 
нами достаточной высоты, тогда отнимется всякая возможность 
ороникнутьвъ Адмиралтейство или выйдти изъ него какимъ нн- 
будь другимъ входомъ, кром^^ воротъ, исключительно для сего 
назначенныхъ. Всяк1й же входящ1Й и все вывозимое изъ Адми* 
ралтейства этимъ путемъ всегда можетъ быть осмотр-Ьно. Въ 
тоже время ограждеше Адмиралтействъ сплошными заборамн 
дозволить уменьшить число людей, назначаемыхъ для караула, 
и вовсе не им'Ьть внутри Адмиралтейства такъ называемой се- 
мичастной команды, люди которой, при настоящемъ, неограж- 
денномъ, положен1и Адмиралтействъ, принимаютъ главн']^йшее 
учаспе въ покражахъ, случающихся въ Адмира^лтействахъ. 

Въ этвхъ видахъ, Департаментъ полагалъ бы обнести С* 
Петербургсшя Адмиралтейства железными оградами, на по- 
добхе сгЬнъ л'Ьсныхъ жел']§зныхъ сараевъ. 

Съ этою ц'Ьлью Департаментъ прхобр'Ьлъ чертежи жел'1^3- 
ныхъ оградъ и, по составлеши надлежащихъ соображенш, по- 
лагаетъ ходатайствовать о разр-Ьшенш 'заказать, на первое 
время, для образца, нисколько погонныхъ сажень таковой огра- 
ды заграницей^, съ т1Ьмъ, чтобы потомъ передать устройство 
этпхъ оградъ киг>сннымъзавоцамъГорнаго ведомства, которое, 
какъ уже упом«1и;уто ввш^е, ..зъявйло полную готовность со- 
д'Ёйствовать Морскому ь^дс" хву, въ удовлетворети надобно- 
стей его по устройству Ж(:лбзныаЪ л'1сныхъ хранилищъ. По 
сему Департаментъ падЬется, чю .'орные заводы не затруднят^ 
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оградъ. 

е) У € Ш ЩФк€тшо А^ ш ^й . тткаттш Ыяю&^ашжш Зшш 

Относате1ьво устройства Ижорскяхъ Заводов^ Деоарта- 
■мтъ заяввлъ свое IIв^те, что от% этвхъ завоя^вгь тогда 
тоАКО можно будетъ ожщдатъ вравиьваго рааввтта в звачвте&- 
■ой Д1Я казаы выгоды, когда овв будутъ устроевы ва коя1кр- 
ческвхъ освовав1яхъ. 

Преобразовав1е заводовъ тЬево свазаво, «ымрвкав, съ 
преобразовав1емъ рабочвхъ эквпажей, тахъ вакъ взъ чвсп 
мастеровыхъ, работаюпщхъ ва заводагь^ 1200 че^ов^Ькь прв- 
ваиежатъ къчвслунвжвихъ чавовъ 6 рабочаго эквпажа, в, «о- 
вв1орых»9 со введев1емъ вовой xатер^а^ьной отчетвостн. - 

Къ сожа1'Ьн1ю, представленные Началыппомъ заводовъ 
вроекты о преобразовав1я овыхъ не толво не сходятся съ 
тЬмв началамв, который указаны был Д1Я составдев1я этвхъ 
вроектовъ, но протявор^чатъ вмъ, удержввая отчетность въ 
настоящемъ ея ввд'Ь, сохраняя казенныхъ вастеровыхъ, оста- 
вляя хозяйствеввую часть съ техническою въ однвхъ рукахы 
цевтралвзвруя управлев1е не только заводамв, но в селетеяъ, 
до вал^йшвхъ мелочей въ лвц^ Начальника заводовъ. 

По этому Департаменту нредстовтъ самому взучатъ орга- 
иизашю значвтельн^йшнхъ взъ частныхъ литейно - механиче- 
скихъ заводовъ в тк взъ таковыхъ казеввыхъ заводовъ, кото- 
рые д'Ьйствуютъ на коммерческомъ правй. 

36) Между другими м-Ьрами, осуществлев1е которыхъ во- 
служвтъ къ мвогимъ улучшен1ямъ по кораблестроительной 
часта, необходвио указать на сл^^дуюпия: 

а) Составленге запаса ллеоеь: дубоеаю по крайней М'Ьр^Ь 5-ти- 
л'Ьтн1Й, а соснаваго — 3-хъ-л'1&тши. 

Хотя къ составлетю запаса л'Ьсовъ уже приступлено, но 
если постройка судовъ изъ казенныхъ матер1аловъ будетъ 
продолжаться въ т1хъ разм-Ьрахъ, въ каквхъ она производртея 
тетерь, то отъ жЬсоъъ^ пр10бр^&таемыхъ на отпускаемую ва 
этотъ предметъ сумму въ количеств-Ь 675 т. руб. сер., р*ш1- 
тельно не можетъ быть такихъ значительныхъ остатковъ, ко- 
торые моглв бы составить лесные запасы. 

Между тбмъ, кром'Ё необходимости им^ть значительные 
запасы л1;са на гк случаи, когда положеше Государства по- 



— 271 — 



^требуетъ усихенной оостройкн судовъ, наблодеш'е нЙ^ судами 

' прежней оостройкн и значительная ценность лйсовъ, употребля» 

емыхъ нын* на постройку судовъ , заставляютъ стремиться 

къ тому, чтобы суда строились изъ совершенно сухаго л-Ьса, 

'Иначе ц-бль, для которой въ настоящее время д^лаются значи- 

^тельные расходы по црюбр-Ьтенхю л'Ьсовъ, годныхъ для корабле- 

Ветроетя, — ^а именно прочность и долговечность судовъ, — не 

■будетъ достигнута, и всЬ издержки по этому предмету Госу- 

■дарства останутся не вознагражденными, 

^г На счетъ составлео1я запаса л^совъ Департаментъ, въ не* 
продолжительномъ времени, представилъ г. Управляющему Мор- 

^скимъ Министерствомъ особый докдадъ. 

К Въ подкр'Ёплете же общаго мн-Ьтя о необходимости, чтобы , 
ВС* л-Ьса, ВХ0ДЯЩ1Я въ постройку судовъ, были совершенно 
сухи, зд^сь можно привести св'Ьд'Ьше, полученное о состоянти, 
въкоторомъ найдены наборъ и обшивка корабля «Россия», раз- 
бираемаго ныны въ Свеаборг*. 

К Корабль «Росс1я» построенъ въ 1839 год5\ изъ казанскаго 
дуба и частью изъ листвениды и сосны ; обращенъ подъ блок- 

»ШВФЪ въ 1856 году. Въ настоящее время овъ разобрапъ до 
палубы гондека. 



ФИНЛЯНДСК1Й судостроитель, г. Якобсонъ , которому пору^ 



чено по м'Ьр* разборки корабля «Росс1я» доставлять св'Ьд'Ьшя о 
С0СТ0ЯН1И, въкакомъ окажется наборъ этого корабля, доноситъ, 
что дубовый наборъ корабля оказался совершенно гнилымт^^ въ 
особенности же со стороны наружной обшивки. Напротивътого^ 
лиственнчныя и сосновый прокладки мея{ду шпангоутами най- 
дены совершенно здоровыми^ при чемъ замечено, что гЬ м^ста 
набора, къ которымъ прилегали прокладки, остались въ преж- 
немъ вид-Ь, не смотря на общую гнилость набора. Бимсы изъ 
листвениды найдены совершенно сохранившимися^ за исключешемъ 
ихъ оконечностей, который, соприкасаясь съ шпангоутами, най- 
денными, какъ выше сказано, сгнившими, оказались также 
сгнившими, наразстояши до одного Фута отъ каждаго конца. Об- 
шивка наружная и внутренняя, и въ особенности первая, сгнили. 
По мн^шю г. Якобсона дубъ на постройку корабля былъ 
употребленъ совершенно свгьжъй^ не успгьвшгй просохнуть, листвен^ 
айда же и сосна — сухгя. 
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б) Обнесены элшао^л С.^йетлрбцрескихь Адлтр^алтейетвъ 
сплошными стлнамы, {ииьсто имлемихь ньшл жам»ей. 

Относита1ьво обнесешя элнвговъ сыошнымв сгЬнамн, 
съ оконными метаиическвми рамами в сътаквмъустройствомъ, 
чтобы этв стЬны, посредствомъ механнческаго приспособденЁя 
быди отпираемы, когда это признается нужнымъ, ддя притока 
воздуха къстроешю въдостаточномъ количестве, Департаментъ 
вошелъ въ сношеше съ Строительныиъ управлешемъ Морсваго 
Министерства. 

Эту м^ру Департаментъ считаетъ совершенно необходимою, 
такъ какъ значительная ценность нын^ строющихся судовъ 
заставляетъ принимать всЬ возможный предосторожности къ 
тому, чтобы дожди и мятели, часто повторяюпцеся въ нашемъ 
' суровомъ климате , какъ можно мен-Ье им^ли вл1ян1е на проч- 
ность постройки. 

При настоящей защите постройки, жалюзями, н^тъ шпсакон 
возможности устранитъ т^ случаи, когда занесенный въ пазы 
сн'Ьгъ или |мокрота прикрываются деревомъ или конопатью и 
бываютъ причиною преждевременной гнилости въ судахъ. 

в) Изданге инетрукщй для лиц»^ служащыхь, по корабле- 
строительной и во особенности по лгьсной части^ а также состав- 
лете правилъ и руководствь для бракооки и храненгя лёьсоеь « 
распиловки ихь въ доски. 

Для составлешя упомянутыхъ инструкц1й, правилъ и руко- 
водствъ Департаментъ продолжаетъ собирать необходимЬхе 
матерхалы. Работа эта идетъ медленно, такъ какъ объ обязан- 
постяхъ служащихъ по кораблестроительной части, кром'6 Рег- 
ламента Петра I, у насъ н^тъ другаго сборника. По этому 
приходится извлекать относяпцяся къ этой части постановлешя 
изъ различныхъ положенш, приказовъ и циркуляровъ, состояв- 
шихся по Морскому в^^домству. Сверхъ того, необходимо ии'Ьть 
и изучить инструкщи, коими руководствуются чины по корабле- 
строительной части въ другихъ первоклассныхъ морскяхъ дер- 
жавахъ. Точно то же сл'Ьдуетъ сказать и о руководствахъ для 
пр1ема , хранешя и распиловки л^совъ. Департаментъ присту- 
пилъ къ собирашю необходимыхъ по этой части св']^дешй и по 
его поручешю, какъ сказано въУ Отд^л^^, переведено уже одно 
сочинение по л-Ьсной части на русскш языкъ. 
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Чтобы им'Ьть людей, знакомыхъ съ условхями браковки л Ь- 
совъ, Департаментъ полагаетъ воспользоваться на первое время 
т^ми, которые находились при Подполковнике ГезехусЬ, во 
время прхемки л^^саотъ Бугенгагена и К^ Какъ этимълюдямъ, 
такъ и т^мъ изъ нижнихъ чииовъ зд1^шцихърабочихъ экипажей 
или наемныхъ мастеровыхъ, которые окажутся св]^ду1дими въ 
д'&л'Ё выбора бревенъ йа распиловку въ палубныя доски и въ 
самой распиловк'Ё, Департаментъ полагаетъ выдавать особое 
вознагражден1е, требуя, чтобы они на обракованный ими л'ёсъ, 
бревна и доски клали свои клейма. 

г) Образовате хорошихь мастеровъ глзъ соотечествеиниковь. 

Должности мастеровъ, почти по всЬмъ портовымъ мастер- 
ствамъ, еще не такъ давно замещались лицами, кои им^ли лишь 
то^ько н'&которыя практичесшя знан1я въ ремесле, которымъ 
должны были управлять; но были совершенно лишены даже по- 
верхностныхъ теоретическихъ св^дЬихй объ искусств* и часто 
едва знали русскую грамоту. 

Въ сл']^дств1е сего мастерства въ нашихъ Адмиралтействахъ^ 
въ продолжети многихъ десятковъ л'Ьтъ оставались въ непо- 
движномъ, въ отношеши усовершенствовашя , состоянш, что 
имЪло неб4агопр1ятное влхяше на ходъ кораблестроительныхъ 
работъ. 

Его Императорское Высочество Генералъ-Адмиралъ^ 
двинувъ впередъ наше кораблестроеше, не вюгъ не обратить 
внимаше на неудовлетворительное состояше мастерствъ въ 
Бортахъ. 

Между многими м']^рами къ исправленхю этого недостатка^ 
допущенъ наемъ, въбольшомъчисл']&,иностранныхъ мастеровъ. 
Но какъ эта м'Ёра не можетъ быть постоянною, то необходимо 
достигнуть и ч'Ьмъ скор']^е, т]&мъ лучше, чтобы должности 
мастеровъ въ Адмиралтейскихъизаводскихъмастерскихъбыли 
заи^>щаемы русскими подданными, получившими спещальное 
теоретическое и практическое образоваше по той отрасли зна- 
Н1Й, которыя необходимы для усп'Ёшнаго выполнешя ими сво- 
ихъ обязанностей и постояннаго усовершенствован1я вверен- 
выхъ имъ частей. 

Къ сожал'Ьшю у насъ нЬтъ такихъ частныхъ учебныхъ 
заведенш, въ которыхъ молодые люди могли бы получать техни- 
ческое образовате, но если бы таковыя открьинсь, то, в'Ёро- 
ятно. Морское в'бдомство не отказало бы въ своемъ сод'Ьй» 
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СТВ1И ииъ на первое время, такъ какъ оно весьма нуждается 
въ людяхъ, знающихъ различнаго рода ремесла. 

Дот^хъже поръ, по мн'Ьн1ю Департамента, ЕСорпуса Кора- 
бельныхъ Инженеровъ и Инженеръ-Механиковъ должны слу- 
жить преимущественнымъ нсточникоиъ для зам'6щен1я служа- 
щими въ нихъ лицами упомянутыхъ должностей, посл'Ь неко- 
торой практической подготовки и, что весьма желательно, зна- 
комства съ состоятемъ иастерствъ въ Адмиралтействахъ и на 
заводахъ первоклассныхъ морскихъ державъ. 

Въ этихъ видахъ Департаментъ еще недавно ходатайство- 
валъ, чтобы число юнкеровъ и унтеръ - ОФицеровъ Корпуса 
Корабельныхъ Инженеровъ не было ограничиваемо известною 
цифрою, но чтобы въ эти звашя принимались всЬ молодые 
люди, которые изъявятъ на это желанхе и по экзамену окажут- 
ся достойными пр1ема. 

37) Заявивъ некоторый изъ предстоящихъ по корабле- 
строительной части надобностей, удовлетвореше которыхъ не 
сопряжено ни съ большими усил1ями,' н|[ съ значительными из- 
держками, Департаментъ считаетъ своею обязанностью повто- 
рить въ отчег]^ о своихъ дМств1яхъ, высказанное имъ въ 
отд'Ьльныхъ представлен1яхъ уб^ждеше о необходимости при- 
ступить нынЬ же къ постройк'Ь въ Росс1И и преимущественно 
въ С. Петербург*, какъ пункт* самомъ удобномъ, желгьзныось 
броненосныхъ судовь. 

Департаментъ говоритъ жел'Ьзныхъ потому, что, сколько 
ему известно, опыты, произведенные въ Англ1и надъ деревян- 
ными судами, обшитыми железными бронями, привели къ тому 
заключен1ю, что броненосный суда сл*дуетъ строить исключи- 
тельно изъ железа. 

Настойчивый усил1я, съ которыми Англ1Я и Франщя про- 
должаютъ постройку означенныхъ судовъ, и притомъ судовъ 
значительн^йшихъ рази^ровъ, заставляютъ полагать, что во- 
просъ о зам*н* этими судами обыкновенныхъ деревянныхъ 
судовъ, предназначаемыхъ для защиты береговъ, будетъ р*- 
шенъ въ пользу сего предположешя. 

Въ такомъ случа* и Росс1и придется всл^дъ за другими 
морскими державами создать флотъ, способный защищать ея 
морск1Я границы, игбжелпаных/б паровыхъ броненосныхъ судовъ. 

Обращаясь опять къ св'бд^шямъ объ опытвхъ надъ построй- 
кою броненосныхъ жел^зныхъ судовъ въ Англ1й нажодимъ, что 
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ц'Ьна этого рода судовъ только не мнопшъ дороже дубовыхъ 
судовъ того же размера. 

Если вътечен1и пяти или шести л'Ьтъ нашъФлотъ, благода- 
ря усил1ямъ Его ИмпЕРАТОРСКАго ВысочЕствА Гвнералъ- 
Адиирала, былъ зам']^ненъ паровымъ, то н'&тъ сомн^н1я, что 
Р'Ёшимость начать постройку жел*зныхъброненосныхъ судовъ 
у себя дома ув-бнчается пе меньшимъ усп'Ьхомъ, если только 
приняты будутъ м4ры, обезпсчиваюп^1Я благополучный исходъ 
всякаго Д'&ла. 

Эти м-Ьры, по мн'Ьп1Ю Департамента, доляшы заключаться въ 
«л'Ьдующемъ: 

1) Приступить нын* ;ке къ постройк'Ь зд'Ьсь небольшаго же- 
л-Ьзнаго броненоснаго судна, предоставивъ постройку его одному 
изъ зд'Ьшнихъ частныхъ заводчиковъ, п требуя отънего, чтобы 
для наблюден1я за этою постройкою было приглашено н-Ьсколь- 
ко лицъ изъ-за границы, знакомыхъ съ ходомъ подобныхъ ра- 
ботъ, какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ отно- 
шеши, т. е. ипженеровъ и мастеровыхъ; если же заводчикъ 
найдетъ это последнее у<;лов1е пе удобоисполнимымъ для него, 
то необходимо будетъ выписать означенный лица самому Мор- 
скому ведомству. 

2) Между т^мъ привести въ исполнешс предположенге о 
командированш въ Англ1ю, на тЬ частный верФи, на которыхъ 
производится постройка для тамошняго правительства броне- 
носныхъ Фрегатовъ, н1^сколькихъ (и чЬмъ больше, т-Ьмъ лучше) 
казенныхъ опытныхъ кузнецовъ, прпсоединивъ къ нимъ двухъ 
или трехъ, немен'Ёс св']^дущихъ, Корабельныхъ Ипженеровъ и 
Инженеръ-Механиковъ для изучешя этого новаго способа судо- 
строешя п сообщен1я Морскому в'Ьдомству подробн'Ьйшихъ 
техническихъ св'&д'Ьпш о самыхъ способахъ производства ра- 
ботъ по постройке подобныхъ судовъ въ Англ1н, и о резуль- 
татахъ, какими эти работы сопровождаются. 

Что касается до матерхала, необходимаго для постройки та- 
ковыхъ судовъ, то въ немъ у насъ не будетъ недостатка, ибо 
вс'Ёдъ за началомъ постройки- жел']^зныхъ судовъ зд^сь, сос'1^д- 
Н1е Петербургу железоделательные заводы станутъ развивать 
свою деятельность въ производстве железныхъ листовъ и плитъ, 
такъ какъ уже и теперь некоторые изъ нихъ представили об- 
разцы ихъ издел1Й въ этомъ роде. 
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Если мы Судемъ выжидать чкмъ решится вопросъ о за- 
м1н1 дереьяыныхъ судовъ железными, не принимая м^ръ къ 
усвоен1ю себ1 технической стороны :^того д'Ьла, то, по мв-Ьн1ю 
Департамента, трудно будетъ, если не невозможно, успеть 
вдругъ соорудить над.1ежащее число таковыхъ судовъ въ то 
время, когда польза постройки будетъ ужедЪломъ р'Ьшеннымъ, 
и паши противники будутъ считать ихъ десятками. 

Когда Морскому ведомству пришлось создавать паровой 
Флотъ, изъ судовъ бол1е значвтельныхъ разм-Ьровъ, мы им^ли 
искусныхъ корабельныхъ инженеровъ, матерхалъ и верФи для 
постройки столь же большихъ деревянныхъ судовъ, какими об- 
ладали наши противники, н потому намъ пришлось тогда упо- 
требить значительный 5'сил1я только на снабжен1е нашихъ су- 
довъ паровыми механизмами для того, чтобы приблизить мате- 
р1альнук> сторону нашего Флота къ тому состоян1ю, въ кото- 
ромъ эта часть находилась у нашихъ противниковъ, и мы ус- 
пели въ этомъ. Теперь же, если мы отстанемъ отъ нихъ, то 
намъ понадобится созидать вдругъ совершенно новый способъ 
постройки судовъ и въ то время, когда едва ли будетъ возмож- 
ность пользоваться указан1ями св1>дущихъ въ этомъ д'Ьл']^ лицъ. 

Па громадность издержекъ упот1)ебляемыхъ на флоты, роп- 
щутъ ВС* наши, а между т-Ьмъ всЬ люди, сл'Ьдящ1я за истори- 
ческими событ1ями, того уб'Ьждешя, что велич1е нащй нераз- 
дельно связано съ ихъ силою на мор-Ь, и что безъ этой силы 
н'Ьтъ истиннаго могущества. 

38) Възаключен1е отчета Департамента за 1860 г., сл-Ь- 
дуетъ сказать, что содержан1е нашихъ агентовъ заграницею,, 
при настояпхихъ частыхъ надобностяхъ въ получен1и различ- 
наго рода св^д-ЬнШ по кораблестроительной части, покупк']^ и 
заказ Ь судовъ, механизмовъ, матер1аловъ и вещей, Департа- 
ментъ признаетъ весьма полезнымъ, и въ этомъ отношеши онъ 
обязаннымъ себя считаетъ отдать полную справедливость г. Ге- 
нералъ- Адъютанту Графу Путятину, Капитану 1 ранга Л обанову- 
Ростовскому и Капитанъ-Лейтенантамъ Пещурову и Колоколь- 
цову, что вс1^ просьбы Департамента были ими исполнены са- 
мымъ удовлетворительнымъ образомъ. Въ какижъ же именно 
случаяхъ Департаментъ относился къ вышеозначеннымъ ли- 
цамъ, св'Ьд'Ьн1я объ этомъ заключаются почти во вс&хъ отд*- 
лахъ вастоящаго отчета. 
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